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NOTE  to  READER 


The  following  document  differs  from  the  official  State  Transportation  Improvement  Program 
(STIP)  in  that  all  projects  found  herein  are  listed  by  in  alphabetical  order  by  city  or  town. 
Transit  projects  are  found  at  the  end  of  the  document. 

Not  included  are  the  summaries,  appendices,  air  quality  determinations,  or  maps  found  in 
the  STIP  delivered  to  FHWA,  FTA,  EPA  and  DEP  on  August  30,  1996  as  the 
Commonwealth's  official  submittal. 


COMMONWEALTH  OP  MASSACHOSETTS 
STATEWIDE  TRANSPORTATION  IMPROVEMENT  PROGRAM 
FY  97,      FY  98,        +     FY  99       ALPHABETICAL       LIS  TING 


ID  #       DB  KEY  DESCRIP 


PROP  TOT  COST     PROP  FED  COST  FUNDING  SDB  CAT       PROP  YEAR  RPA 


2  089  ABINGTON  RESURFACING  LINWOOD  ST 
094925         2079  ABINGTON-  RECONSTRUCTION  OF  ROUTE  18 
FROM  THE  WEYMOUTH  T.L.   TO  THE  WHITMAN 
T.L. 


$227,000. 
$3,500,000. 


$.  NFA 
$.  NFA 


NFA 
NFA 


1998  OCPC 

1999  OCPC 


601831         3541  ABINGTON-  RESURFACING  &  RECONSTRUCTION, 
ROUTE  123  FROM  ROUTE  18  TO  ROCKLAND  T.L. 


$750,000. 


$600,000.   STP  FLEX 


1997  OCPC 


600417  1048  ABINGTON-   RESURFACING  AND  RELATED  WORK 

ON  ROUTE  13  9  (NORTH  AVENUE  &  RANDOLPH 
STREET) 


$106,834.  $85,467.   STP  FLEX 


1998  OCPC 


096902         2175  ACTON-  CONCORD-  RECONSTRUCTION  &  RELATED 
WORK  ON  ROUTE  2  FROM  SUDBURY  ROAD 
(CONCORD)   TO  ROUTE  111  (ACTON) 


$500,000. 


$.  NFA  NFA 


1998  HAPC 


601363         3448  ACTON-  LITTLETON-  MILLING  &  RESURFACING, 
ROUTES  119/2A   (GREAT  ROAD)    (6.3  MILES) 


$2,500,000. 


$.  NFA  NFA 


1997  MAPC 


600645  885  ACUSHNET-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 

A-03-003  HAMLIN  ROAD  OVER  THE  ACUSHNET 
RIVER 


$350,000. 


$.  NFA  NFA 


1999  SRPEDD 


601263         3515  ACUSHNET-  NEW  BEDFORD-  BRIDGE 

REHABILITATION.  BR#  A-03-001=N-06-003 
SLOCDM  STREET  OVER  THE  ACUSHNET  RIVER 


$1,200,000. 


$.   NFA  NFA 


1998  SRPEDD 


2566  AGAWAM  /  SPRINGFIELD     RIVERWALK  / 
BIKEWAY 


$2,700,000. 


$.   NFA  NFA 


1999  PVRPC 


3135  ALFORD  -  ALFORD  RD.  BRIDGE 

SUPERSTRUCTURE   {  BR.   #  A-6-3  ) 


$437,500. 


$.  NFA  NFA 


1998  BCRPC 


1896  AMESBURY  -RECON  OF  ELM  ST  FROM  HIGH  ST 
TO  MONROE  ST 


$1,500,000. 


$.  NFA 


NFA 


1999  MVPC 


3432  AMESBURY-  MAIN  ST.   ENHANCEMENT  PROJECT 
601277         1895  AMESBURY-  NEWBURYPORT-  BRIDGE 

REHABILITATION,   BR#  A-07-014=N-ll-010 
MAIN  STREET  OVER  THE  MERRIMACK  RIVER 
(CHAIN  BRIDGE) 


$124,471. 
$1,265,000. 


$99,577.  STP 
$1,012,000.  BRR 


ENH 
ON 


1997  MVPC 
1997  MVPC 


601096         2970  AMESBURY-  NEWBURYPORT-  BRIDGE 

REHABILITATION,  BR#  A-07-016=N-ll-007 
ROUTE  1-95  OVER  THE  MERRIMACK  RIVER 


$9,803,000. 


$.  NFA 


NFA 


1998  MVPC 


3282  AMESBURY-  POWWOW  RIVERWALK 
600931         2193  AMESBTOY-  RECONSTRUCTION,   DRAINAGE  & 

SIGNALIZATION,  MAIN  STREET  FROM  RT.llO 
TO  MARKET  SQUARE   (3700  FEET) 


$628,650. 
$1,200,000. 


$502,920.  STP 
$.  NFA 


ENH 
NFA 


1997  MVPC 
1997  MVPC 


180509 


418  AMESBURY-  SALISBURY-  RECONSTRUCTION  OP 
ROUTE  110 


$2,000,000.  $1,600,000.   STP  FLEX 


1999  MVPC 


DATE  : 9/5/96  COMMONWEALTH  OF  MASSACHUSETTS 

>  STATEWIDE  TRANSPORTATION  IMPROVEMENT  PROGRAM 

>  FY  97,      FY  98,        +     FY  99       ALPHABETICAL       LIS  TING 

ID  *  DB_KBY  DESCRIP                                                                            PROP  TOT  COST     PROP  FED  COST  FUNDING  SUB  CAT       PROP  YEAR  RPA 


244  0  AMHERST         EAST  LEVERETT  RD  GRADE  REHAB. 
2851  AMHERST  NORTH  PLEASANT  ST  INTERSECTION  & 
SIGNAL  IMPROVEMENTS 


$210,000. 
$210,000. 


$.  NFA 
$168,000.  STP 


NFA 
SAFE 


1999  PVRPC 
1997  PVRPC 


3324  AMHERST  RTE  116  «  POMEROY  LANE  SIGNAL 
INSTALLATION 


$230, 000. 


$184,000.  STP 


SPR 


1998  PVRPC 


2473  AMHERST  RTE  9  AT  OLD  FARM  RD  SAFETY 
IMPROVEMENTS 


$200,000. 


$160,000.   STP  SAFE 


1998  PVRPC 


601566         3482  AMHERST-  GEOMETRIC 

IMPROVEMENTS/SIGNALIZATION,   ROUTE  116 
(SOUTH  PLEASANT  STREET)   AT  ROUTE  9 
(NORTHAMPTON  ROAD  &  COLLEGE  STREET) 


$200,000. 


$.   NFA  NFA 


1997  PVRPC 


082250         1017  AMHERST-  RECONSTRUCTION  OF  ROUTE  116 
FROM  GRAHBY/SOUTH  HADLEY  T.L.  NORTH 
5260'   BEYOND  INTERSECTION  OF  COUNTRY 
CORNER  ROAD 


$1,100,000. 


$880,000.  STP  SPR 


1999  PVRPC 


600570  759  AMHERST-  SIGHALIZATION/INTERSECTION 

IMPROVEMENT  RT.116  (WEST  STREET)  AT  SHAY 
STREET  AND  AT  EAST  HADLEY  ROAD 


$560,000. 


$448,000.   STP  SAFE 


1997  PVRPC 


1898  ANDOVER  -  R.R.   GRADE  CROSSING  IKPROV.  ON 
ESSEX  ST. 


$150,000. 


$.  NFA  NFA 


1999  KVPC 


3283  ANDOVER  LAWRENCE  NORTH  ANDOVER  - 
SHAWSHEEN  RIVER  GREENWAY  PROPOSAL 
DEVELOPMENT 


$230,000. 


$184,000.  STP  ENH 


1997  MVPC 


060492  212  ANDOVER-  BRIDGE  REHABILITATION,  BR# 

A-09-029  RIVER  ROAD  OVER  INTERSTATE  1-93 
*# 


$10,000,000. 


$8,000,000.   BRR  ON 


1999  MVPC 


600462         1109  ARLINGTON-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 

A- 10 -Oil  ROUTE  2  OVER  PEDESTRIAN  TUNNEL 


$2,000,000.         $1,600,000.  STP  BOS 


1998  MAPC 


3  015  ASHBY  FITCHBURG     RTE  31  RESURFACING 
601287         2094  ASHBY-  BRIDGE  REPLACEMENT,   BR*  A-12-015 
RINDGE  ROAD  OVER  FALLULAH  BROOK 


$890,000. 
$228,000. 


$.  NFA 
$182,400.  BRR 


NFA 
ON 


1997  MRPC 
1997  MRPC 


601228  2553  ASHBY-  FITCHBURG-  MILLING  &  RESURFACING, 
ROUTE  31  FROM  ROUTE  119  (MAIN  STREET)  TO 
JOHN  FITCH  HWY  IN  FITCHBURG   (4.5  MILES) 


$930,000. 


$.  NFA 


NFA 


1997  MRPC 


2616  ASHFIELD  /  CONWAY     RTE  116 
600727  2413  ASHFIELD-   CONWAY-  WILLIAMSBURG- 

RECONSTRUCTION,  ASHFIELD/WILLIAMSBURG 
ROAD  FROM  RT . 9  TO  RT.116    (9.0  MILES)  ## 


$250,000. 
$5,000,000. 


$.  NFA 
$.  NFA 


NFA 
NFA 


1997  FCDP 

1998  FCDP 


3263  ASHFIELD-  MAIN  ST  STREETSCAPE 


$112,500. 
3 


$90,000.  STP 


ENH 


1997  FCDP 


ATE   : 9/5/96 


FY  97, 

ID  #       DB  KEY  DESCRIP 


021141  2412  ASHFIELO-   RESURFACING  AND  REALTED  WORK 

ON  ROUTE  116    (MAIN  STREET)  FROM 
INTERSECTION  OF  ROUTE  112  &  116  EASTERLY 
APPROX.   1.00  HI. 


$1,700, 000. 


$.   NPA  NFA 


1997  FCDP 


160060  487  ASHLAND-  BRIDE  REPLACEMENT,   BR#  A-14-022 

RELOCATED  HIGH  STREET  OVER  CONRAIL 


$1,200,000.  $960,000.   STP  BOS 


1998  KAPC 


026703  102  ASHLAND-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR* 

A- 14 -Oil  FOUNTAIN  STREET  OVER  CONRAIL 


$600,000.  $480,000.   BRR  OFF 


1997  MAPC 


601089  3014  ATHOL-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR#  A-15-006 
ROUTE  2A  (MAIN  STREET)  OVER  THE  MILLERS 
RIVER 


$2,000,000.  $1,600,000.   BRR  ON 


1998  MRPC 


400102         1116  ATHOL-  BRIDGE  REPLACEMENT,   BR*  A-15-009 
CHESTNUT  HILL  AVENUE   (ROUTE  32)   OVER  THE 
MILLER'S  RIVER 


$1,000,000. 


$.   NFA  NFA 


1998  KRFC 


096403  267  ATHOL-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR*  A-15-012 

CHESTNUT  HILL  AVENUE  (ROUTE  32)  OVER  THE 
B  &  M  RAILROAD 


$500,000. 


$.   NFA  NFA 


1998  MRPC 


054400 


3533  ATHOL-  MILLER'S  RIVER  GREENWAY 
2  979  ATTLEBORO  WEST  ST.  BRIDGE 
192  ATTLEBORO-  BRIDGE  REHABILITATION,  BR* 
A- 16 -02 5  OLIVE  STREET  OVER  CONRAIL 


$224,323.  $179,458.   STP  ENH 

$400,000.  $.   NFA  NFA 

$2,500,000.         $2,000,000.   BRR  ON 


1997  MRPC 

1997  SRPEDD 

1998  SRPEDD 


601554         3196  ATTLEBORO-  BRIDGE  REHABILITATION,  BR* 
A-16-031  COUNTY  STREET  OVER  AMTRAK 


$700,000.  $560,000.   BRR  ON 


1998  SRPEDD 


133891  364  ATTLEBORO-  BRIDGE  REPLACEMENT  AND 

ROADWAY  RELOCATION,  BR*  A- 16 -02 6 
THATCHER  STREET  OVER  CONRAIL 


$2,000,000.  $1,600,000.   BRR  ON 


1997  SRPEDD 


075157  765  ATTLEBORO-  NORTH  ATTLEBOROUGH-  PHASE  II, 

RECONSTRUCTION  OF  ROUTE  1  FROM  200'  N. 
OF  ORR  ST .    (ATTL . )   TO  DRAPER  AVE .  (NORTH 
ATTL. ) 


$2,300,000.         $1,840,000.   STP  OTHR 


1999  SRPEDD 


600807         1712  ATTLEBORO-  RECONSTRUCTION  OF  ROUTE  LA 
FROM  THE  RHODE  ISLAND  S.L.   TO  ROUTE  1 


$3, 000,000. 


$.  NFA  NFA 


1998  SRPEDD 


600379  890  ATTLEBORO-  RESURFACING  AND  RELATED  WORK 

ON  ROUTE  123  &  ROUTE  152  (HIGHLAND 
AVENUE,    SOUTH  MAIN  STREET  &  NORTH  MAIN 
STREET) 


$70,000. 


$.   NFA  NFA 


1999  SRPEDD 


3516  ATTLEBORO-  TIFFANY  ST.  BRIDGE  OVER  TEN 
MILE  RIVER     *  A- 16 -14 


$500,000. 


$.   NFA  NFA 


1999  SRPEDD 


601224         2727  AUBURN-  MILLING  &  RESURFACING,   ROUTE  20 
(WASHINGTON  STREET)   FROM  ROUTE  12  TO 


$1,500,000. 


$.   NFA  NFA 


1997  CMRPC 


I 


DATE  : 9/5/96 


COMMONWEALTH  OF  MASSACHUSETTS 
STATEWIDE  TRANSPORTATION  IMPROVEMENT  PROGRAM 
FY  97,      FY  98,        +     FY  99       ALPHABETICAL       LIS  TING 


ID  #       DB  KEY  DESCRIP 


PROP  TOT  COST     PROP  FED  COST  FUNDING  SUB  CAT       PROP  YEAR  RPA 


BR.#  A-17-028    (4.4  MILES) 


600597  974  AUBURN-  WEST  BOYLSTON-  WORCESTER- 

HIGHWAY  LIGHTING  IMPROVEMENT  RT. 1-290  & 
RT. 1-190 


$3,000,000. 


$.  NFA 


MFA 


1997  CMRPC 


2596  AVON  MAIN  ST.  RESURFACING 
3534  AYER  /  GROTON-       AYER-  DX]NSTABLE  RAIL 
TRAIL  I 


$250,000. 
$1,000,000. 


$.  NFA  NFA 
$800,000.   STP  ENH 


1998  OCPC 
1997  MRPC 


2885  BARNSTABLE  CENTER  ST.  RESURFACING 

2884  BARNSTABLE  OAK  ST  RESURFACING 

2882  BARNSTABLE  SERVICE  RD.  RESURFACING 

2901  BARNSTABLE  W.  MAIN  9  STRAWBERRY  HILL 
SIOIALS 


$300,000. 
$170,000. 
$950,000. 
$225,000. 


$240,000.  STP 

$.  NFA 

$.  NFA 

$180,000.  STP 


FLEX 
NFA 
NFA 
SAFE 


1999  CCPEDC 
1999  CCPEDC 
1999  CCPEDC 
1999  CCPEDC 


1243  BARNSTABLE  -  DENNIS  EXTENSION  OF  CAPE 
COD  RAIL  TRAIL 


$3,000,000. 


$2,400,000.   STP  FLEX 


1998  CCPEDC 


2903  BARNSTABLE  ATTUCK'S  LANE  EXTENSION  FROM 
PHINNEYS  LANE  TO  AIRPORT  ROT. 


$2,500,000. 


$.  NFA  NFA 


1999  CCPEDC 


2883  BARNSTABLE  OLD  STAGE  RD.  RESURFACING 
123  5  BARNSTABLE  RESURF  &  RELATED  (BARNSTABLE 
RD. ) 


$250, 000. 
$340,000. 


$.  NFA 
$.  NFA 


NFA 
NFA 


1999  CCPEDC 
1997  CCPEDC 


1241  BARNSTABLE  RESURF  BEARSES  WAY  $250,000. 

1240  BARNSTABLE  RESURF  CRAIGVILLE  BEACH  ROAD  $1,200,000. 

1238  BARNSTABLE  RESURF  PHINNEY'S  LANE/EYANNIS  $280,000. 
RD 


$200,000.  STP 
$.  NFA 
$.  NFA 


FLEX 

NFA 

NFA 


1997  CCPEDC 
1997  CCPEDC 
1997  CCPEDC 


123  9  BARNSTABLE  RESURF  YARMOUTH  RD 
2886  BARNSTABLE  RTE  132  WIDENING 
2900  BARNSTABLE  UPGRADE  DOWNTOWN  HYANNIS 
SIGNALS 


$900,000.  $720,000.   STP  FLEX 

$3,600,000.  $.  NFA  NFA 

$500,000.  $400,000.  STP  SAFE 


1998  CCPEDC 

1999  CCPEDC 
1999  CCPEDC 


600967  1214  BARNSTABLE-  MASHPEE-  BRIDGE  REPLACEMENT, 
BR#  B-01-006=H-08-001  SCHOOL  STREET  OVER 
SANTUIT  RIVER 


$350,000. 


$280,000.  BRR  OFF 


1997  CCPEDC 


601582         1223  BARNSTABLE-  PARK  AND  RIDE  LOT 

IMPROVEMENTS,  ROUTE  6/ROUTE  132 
INTERCHANGE 


$300,000.  $240,000.  CMQ  CHQ 


1997  CCPEDC 


038710  778  BARNSTABLE-  RESXmFACING  AND  RELATED  WORK 

ON  A  SECTION  OF  ROUTE  6A 


$1,750,000. 


$.  NFA  NFA 


1998  CCPEDC 


601102         1234  BARNSTABLE-  RESURFACING  AND  RELATED  WORK 
ON  ROUTE  28  FROM  YARMOUTH  TL  TO  HYANNIS 
ROTARY 


$2,650,000. 


$.  NFA  NFA 


1998  CCPEDC 


601155         3211  BARRE-  BRIDGE  REPLACEMENT,   BR*  B-02-007 
ROUTE  32    (BARRE  ROAD)   OVER  WARE  RIVER 


$1,000,000. 


$.  NFA  ITFA 


1997  CMRPC 


ME  :  9/5/96  COMMONWEALTH  OF  MASSACHOSETTS 

STATEWIDE  TRANSPORTATION  IMPROVEMENT  PROGRAM 
FY  97,      FY  98,        +     FY  99       ALPHABETICAL       LIS  TING 
ID  #       DB  KEY  DESCRIP  PROP  TOT  COST     PROP  FED  COST  FUNDING  SOB  CAT       PROP  YEAR  RPA 


601482         3127  BECKET-  CHESTER-  ROADWAY  REHABILITATION, 
ROUTE  20  FROM  MM  33.0  TO  MM  3  6.1 


$1,400,000.         $1,120,000.  STP  FLEX 


1998  BCRPC 


600601         1046  BECKET-  LEE-  RECONSTRUCTION  &  RELATED 
WORK  ON  ROUTE  20    (JACOBS  LADDER  ROAD, 
CAPE  STREET,   CHAPEL  STREET,  WATER 
STREET) 


$3,500,000. 


$.  NFA  NFA 


1999  BCRPC 


102034  823  BECKET-  MIDDLEFIELD-  BRIDGE  REPLACEMENT, 

BR#  B-03-03e>:M-19-005  BANCROFT  ROAD  OVER 
THE  WESTFIELD  RIVER 


$1,000,000. 


$.  NFA  NFA 


1999  BCRPC 


1762  BECKET-OTIS  -WIDEN/RECON  BON.  RIGG 
HILL/ALGERIE 


$1,000,000. 


$.  NFA  NFA 


1999  BCRPC 


029490         1131  BEDFORD-  BILLERICA-  BURLINGTON-  CROSBY 
DRIVE   (PHASE  I) 


$6,000,000. 


$.  NFA  NFA 


1997  MAPC 


029491         1132  BEDFORD-  BILLERICA-  BURLINGTON-  CROSBY 
DRIVE    (PHASE  II) 


$6,500,000. 


$.  NFA  NFA 


1998  MAPC 


3496  BELCHERTOWN  RAIL  TRAIL  $1,452,000. 

2034  BERKSHIRE  AREA     2  REPLACEMENT  BUSES  $425,000. 

3250  BERKSHIRE  REGION    NORTH  -  SOUTH  CORRIDOR  $1,000,000. 
DESIGN 


$.  NFA 
$340,000.  CMQ 
$800,000.  NHS 


NFA 
CHQ 

NHS 


1999  PVRPC 
1997  BCRPC 
1999  BCRPC 


601185         3157  BBRNARDSTON-  BRIDGE  REHABILITATION,  BR# 
B-10-012  ROUTE  5    (SOXHB  STREET)  OVER 
BHRR  ## 


$2,000,000. 


$.  NFA 


NFA 


1999  FCDP 


601072         23  09  BEVERLY-  RECONSTRUCTION  OF  ROUTE  62 

(ELLIOTT  STREET)  FROM  DANVERS  CITY  LINE 
TO  MCKAY  STREET   (1.0  MILE) 


$1,750,000. 


$.  NFA  NFA 


1997  MAPC 


601073  2730  BEVERLY-  RESURFACING  AND  RELATED  WORK  ON 
ROUTE  97  (CABOT  STREET)  FROM  WENHAH  LINE 
TO  ROUTE  lA   (1.5  MILES) 


$250,000. 


$.  NFA  NFA 


1998  KAPC 


005398  993  BEVERLY-  SALEM-  CONTRACT  #3   -  MITIGATION 

CONTRACT 


$1,000,000. 


$.  NFA  NFA 


1997  MAPC 


005399  776  BEVERLY-  SALEM-  CONTRACT  #4  -  FLINT 

STREET  TO  WASHINGTON  STREET 


$3,000,000.         $2,400,000.   STP  BOS 


1998  MAPC 


005402  19  BEVERLY-  SALEM-  CONTRACT  #5  -  BRIDGE 

STREET  BYPASS  FROM  WASHINGTON  STREET  TO 
TEOBNDIKE  STREET 


$15,000,000.       $12,000,000.   STP  BOS 


1998  MAPC 


3404  BILLERICA  MIDDLESEX  CANAL  PARK 
2124  BILLERICA  TO  N.H.   STATE  LINE  -  DESIGN  & 
ENVIRONMENTAL  WORK  FOR  RTE  3  WIDENING 


$100, 000. 
$25,000,000. 


$80,000.   STP  ENH 
$.  NFA  NFA 


1997  NMAC 
1999  NMAC 


5 


DATE   :  9/5/96  COMMONWEALTH  OF  MASSACHUSETTS 

>  STATEVflDE  TRANSPORTATION  IMPROVEMENT  PROGRAM 

>  FY  97,     FY  98,        +     FY  99       ALPHABETICAL       LIS  TING 

ID  #  DB  KEY  DESCRIP  PROP  TOT  COST     PROP  FED  COST  FUNDING  SUB  CAT       PROP  YEAR  RPA 


009549  34  BILLERICA-  BRIDGE  REHABILITATION,  BR# 

B- 12 -014  BROWN  STREET  OVER  THE  B  i  M 
RAILROAD  AND  HBTA 


$1,125,000. 


$.   NFA  NFA 


1997  NHAC 


601444         3406  BILLERICA-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 

B-12-002  RIVER  STREET  OVER  CONCORD  RIVER 


$875,000. 


$.  NFA  NFA 


1997  NMAC 


002001         2126  BILLERICA-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 

B-12-013  ANDOVER  STREET  OVER  THE  B  &  H 
RAILROAD 


$456,000. 


$.   NFA  NFA 


1997  NMAC 


601737         3413  BILLERICA-  CHELMSFORD-  RESURFACING  & 
RELATED  WORK,   ROUTE  3A  FROM  ROUTE  129 
(CHELMSFORD  ROAD)   TO  CHELMSFORD /LOWELL 
LINE    (2.90  KM) 


$500,000.  $400,000.   STP  FLEX 


1998  NMAC 


3522  BILLERICA-   CONCORD  RD  II 
601426         1779  BILLERICA-  RECONSTRUCTION,   ALLEN  ROAD 

FROM  ROUTE  3 A  TO  WEBB  BROOK  ROAD  (5,400 
FEET) 


$2,400,000. 
$1,250,000. 


$.  NFA 
$1,000,000.  STP 


NFA 
FLEX 


1999  NHAC 
1999  NHAC 


601526         1781  BILLERICA-  RECONSTRUCTION,   CONCORD  ROAD 
(PHASE  I)   FROH  HIDDLESEX  TURNPIKE  TO 
SPRING  STREET 


$2,400,000. 


$.  NFA  NFA 


1997  NHAC 


601488         2409  BILLERICA-  RECONSTRUCTION,   CONCORD  ROAD 
PHASE  II,   FROM  ROUTE  3A  TO  HIDDLESEX 
TURNPIKE 


$1,300,000.  $1,040,000.   STP  FLEX 


1997  NHAC 


601425         1869  BILLERICA-  RECONSTRUCTION,   COOK  STREET  & 
ALEXANDER  ROAD   (11,200  FEET  TOTAL) 


$3,000,000. 


$.  NFA  NFA 


1997  NHAC 


2241  BLACKSTONE  RIVER  BIKEWAY  -  DESIGN 
2350  BOSTON  -  WOBURN  INDUSTRIPLEX  PARKING 

LOT;   LOGAN  AIRPORT-HASSPORT  9  REMOTE 

PARKING 


$567,000. 
$1,000,000. 


$453,600.  STP 
$800,000.  CMQ 


WOR 
CMQ 


1997  CMRPC 
1997  MAPC 


11  BOSTON  CENTRAL  ARTERY  /  THIRD  HARBOR 
TUNNEL 


$93,750,000.        $75,000,000.   BRR  ON 


1997  HAPC 


1150  BOSTON  CENTRAL  ARTERY  /  THIRD  HARBOR 
TUNNEL 


$100,000,000.        $80,000,000.   BRR  ON 


1998  HAPC 


1151  BOSTON  CENTRAL  ARTERY  /  THIRD  HARBOR 
TUNNEL 


$77,500,000.        $62,000,000.  NHS  NHS 


1998  HAPC 


1154  BOSTON  CENTRAL  ARTERY  /  THIRD  HARBOR 
TUNNEL 


$77,500,000.        $62,000,000.  NHS  NHS 


1997  HAPC 


1162  BOSTON  CENTRAL  ARTERY  /  THIRD  HARBOR 
TUNNEL 


$141,567,778.      $127,411,000.  I 


1998  MAPC 


2017  BOSTON  CENTRAL  ARTERY  /  THIRD  HARBOR 


$301,806,250.      $241,445,000.  STP 
6 


FLEX 


1997  MAPC 


)ATE  :  9/5/96 


FY  97, 

ID  #       DB  KEY  DESCRIP 


TDNNEL 


2599 

PkN'I'WAT^                     /   THTRD  HARBOR 

^X^^  /  J\J  J  f  ^  J  V  • 

1997 

MAPC 

TUNNEL 

2987 

CENTRAL  ARTERY  /  THIRD  HARBOR 

$287 , 155 / 000 . 

$229 , 724 , 000 . 

STP 

FLEX 

1998 

MAPC 

TUNNEL 

3368 

BOSTON 

CENTRAL  ARTERY  /  THIRD  HARBOR 

$148, 594 , 583 . 

s 

■r  • 

SB 

SB 

1999 

MAPC 

TUNNEL 

3369 

BO C TON 

CRMTRAL  ARTERY    /   THIRD  HARBOR 

S144  756  667 

$130, 281, 000 . 

I 

J 

1999 

MAPC 

TUNNEL 

3370 

no Q TON 

PPNTPai.   aPT??l?Y    /   THT  RD  HAPBOR 
\,CtKtx^j^xj    ** '  ^ "  '     /  unnowv 

5fin  nnn  non 

BRR 

ON 

1999 

MAPC 

TUNNEL 

3371 

■RONTON 

PIVMTP  M.    ARTTTP  Y    /    TBTPTl  B&PBOP 

*77  cnn  nnn 

<fi9  nnn  nnn 

yOA, vvv, UwU* 

NHS 

NHS 

1999 

MAPC 

TUNNEL 

r*  l/MT  PIT     ai?Xl7T?V     /    THTPTl  ITAPnOO 
s^CtSi  X  tSJiXj    aKX&AX     /      XaXKU  lUULDwA 

<94 R  71 Q  nnn 

^  Xtr 

f  XiiUL 

1  Q  Q  Q 
x.yyy 

MAPC 

TUNNEL 

3  3  92 

RONTON 

pi/MTW&T.    aPTTSTPY    /    THTPTl  TT2kPROP 

^  1  7^    (177    1  Q4 

*  « 

SB 

SB 

1997 

MAPC 

TUNNEL 

"7  Q  Q 

^  J  ?  9 

PPMTP  AT     aPTCPV    /    TWTPTl  TT&PBOP 

*C9    019  999 

*  ■ 

en 

1  Q  Q  A 
J.  ?  9  0 

MAPC 

TUNNEL 

3425 

D\J&  X  \Ja 

ni/KPi'u  IT    auTinjv   /  tp  Tpn  ir&'DTmi? 

VvftTiXAAXi    aKX&AX     /     XUXaU  tliUU^vIV 

<i   179  i?fii  nnn 

y  ■ 

f  AA 

1  Q  Q  Q 

riAir^ 

TUNNEL 

3426 

cUo  run 

u&NTKAlt  Aa  X  fiK  jC   /   XxUiw  JoAKsUn. 

9 / , J  UU / UUU . 

A 

?• 

SHP 

SWP 

1997 

MAPC 

TUNNEL 

3428 

CxuiTRAli  AKT&AX    /    TliXKD  HARBOR 

$0 / oOO, 000 . 

$• 

SWP 

SWP 

1998 

KAPC 

TDNNEL 

3431 

BOSTON 

CENTRAL  ARTERY  /  THIRD  HARBOR 

$6,200,000. 

$. 

SWP 

SWP 

1999 

MAPC 

TDNNEL 

3437 

BOSTON 

CENTRAL  ARTERY  /  THIRD  HARBOR 

$116,727,000. 

$. 

KHS 

MHS 

1998 

MAPC 

TDNNEL 

2601 

BOSTON 

CENTRAL  ARTERY  /  THIRD  HARBOR 

$383,273,000, 

$. 

KHS 

MHS 

1997 

MAPC 

TDNNEL (  INCLDDES  $209M.   CONVERSION  FROM 

INTERSTATE  TO  MHS  FOR  CONTRACT  #C11A1) 

3395 

BOSTON 

HOV  LANE  OPERATING  COSTS 

$950,000. 

$760,000. 

CMQ 

CMQ 

1998 

MAPC 

3380 

BOSTON 

REGION     MBTA  BRIDGE  PROGRAM 

$3,000,000. 

$2,400,000. 

STP 

FLEX 

1999 

MAPC 

3427 

BOSTON 

REGION     MBTA  PARKING  PROGRAM 

$6,800,000. 

$5,440, 000. 

STP 

BOS 

1997 

MAPC 

3381 

BOSTON 

REGION     TMA'S  NEW  INITIATIVES 

$738,641. 

$590,913. 

CMQ 

CMQ 

1999 

MAPC 

2952 

BOSTON 

REGION  CLEAN  CITIES 

$1,995,000. 

$1,596,000. 

CMQ 

CMQ 

1998 

MAPC 

DATE  : 9/5/96  COMMONWEALTH  OF  MASSACHUSETTS 

>  STATEWIDE  TRANSPORTATION  IMPROVEMENT  PROGRAM 

>  FY  97,     FY  98,       +     FY  99       ALPHABETICAL       LIS  TING 

ID  #  DBKEY  DESCRIP  PROPTOTCOST     PROPFEDCOST  FUNDING  SUB  CAT       PROP  YEAR  RPA 


2028 

BOSTON  REGION  CLEAN  CITIES  II  AND  IV 

$1,741,000. 

$1,392,800. 

CMQ 

CMQ 

1997 

HAPC 

ALT.   FUELS  IMPLEMENTATION 

2945 

BOSTON  REGION  ENHANCEMENT  PROJECTS 

$10,000,000. 

$8,000,000. 

STP 

ENE 

1997 

HAPC 

2961 

BOSTON  REGION  ENHANCEMENT  PROJECTS 

$10,000,000. 

$8,000,000. 

STP 

ENH 

1998 

MAPC 

3378 

BOSTON  REGION  ENHANCEMENTS 

$10,000,000. 

$8,000,000. 

STP 

ENH 

1999 

MAPC 

3394 

BOSTON  REGION  INSTALLING  REMAINING  ATMS 

$2,000,000. 

$1,600,000. 

STP 

BOS 

1998 

HAPC 

FOR  1-93    (  READING  TO  BRAINTREE  ) 

3376 

BOSTON  REGION  HBTA  PARKING  PROGRAM 

$56,000,000. 

$44,800,000. 

STP 

BOS 

1999 

HAPC 

3429 

BOSTON  REGION  MBTA  PARKING  PROGRAM 

$13,500,000. 

$10,800,000. 

STP 

BOS 

1998 

HAPC 

1165 

BOSTON  REGION  MOTORIST  ASSISTANCE 

$1,800,000. 

$1,440,000. 

STP 

BOS 

1997 

HAPC 

PROGRAM 

3397 

BOSTON  REGION  MOTORIST  ASSISTANCE 

$1,800,000. 

$1,440,000. 

STP 

BOS 

1998 

HAPC 

PROGRAM 

3435 

BOSTON  REGION  REMOTE  PARKING  FOR  LOGAN 

$1,000,000. 

$800,000. 

CMQ 

CMQ 

1999 

HAPC 

AIRPORT 

3389 

BOSTON  REGION  SMART  ROUTE  OPERATION 

$1,500,000. 

$1,200,000. 

STP 

BOS 

1997 

HAPC 

2030 

BOSTON  REGION  THA'S      (I  &  II  ) 

$996,282. 

$797,026. 

CMQ 

CMQ 

1997 

MAPC 

3377 

BOSTON  REGION  TMA'S  FORMATION 

$257,641. 

$206,113. 

CMQ 

CMQ 

1999 

HAPC 

3355 

BOSTON  REGION  TMA'S  NEW  INITIATIVES 

$738,641. 

$590,913. 

CMQ 

CMQ 

1998 

HAPC 

3430 

BOSTON  REGION  TRAFFIC  OPERATIONS  CENTER 

$1,000,000. 

$800,000. 

STP 

BOS 

1998 

HAPC 

OPERATION 

3278 

BOSTON  REGION-  MBTA  BRIDGE  PROGRAM 

$3,000,000. 

$2,400,000. 

STP 

BOS 

1997 

HAPC 

3352 

BOSTON  REGION-  MBTA  BRIDGE  PROGRAM 

$3,000,000. 

$2,400,000. 

STP 

FLEX 

1998 

HAPC 

3353 

BOSTON  REGION-  RTE  1-95,   RTE  1,   &  RTE  3 

$3,000,000. 

$2,400,000. 

STP 

FLEX 

1998 

HAPC 

ATMS  SURVEILLANCE  SYSTEM 

3354 

BOSTON  REGION-  TMA'S  FORMATION 

$257,641. 

$206,113. 

CMQ 

CMQ 

1998 

HAPC 

006308 

2176 

BOSTON-  BRIDGE  BETTERMENT,   BR*  B-16-208 

$500,000. 

$. 

NFA 

NFA 

1998 

HAPC 

BOLTON  STREET  OVER  CONRAIL 

003726 

12 

BOSTON-  BRIDGE  REHABILITATION,  BR# 

$1,000,000. 

$800,000. 

STP 

BOS 

1997 

HAPC 

B-16-164  BABSON  STREET  OVER  AMTRAK  & 

MBTA 

129320 

349 

BOSTON-  BRIDGE  REHABILITATION,  BR# 

$600,000. 

$480,000. 

BRR 

OFF 

1998 

HAPC 

B- 16 -204  SILVER  STREET  OVER  THE  HAUL 

ROAD  &  CONRAIL 

016555 

62 

BOSTON-  BRIDGE  REPLACEMENT,   BR#  B-16-032 

$6,150,000. 

$. 

NFA 

NFA 

1998 

HAPC 

CONGRESS  STREET  OVER  THE  FORT  POINT 

CHANNEL 

600823 

2235 

BOSTON-  BRIDGE  REPLACEMENT,   BR*  B-16-034 

$15,700,000. 

$12,560,000. 

STP 

BOS 

1997 

HAPC 

SUMMER  STREET  OVER  RESERVE  CHANNEL 

055750 

194 

BOSTON-  BRIDGE  REPLACEMENT,   BR*  B-16-116 

$499,000. 

$399,200. 

BRR 

OFF 

1998 

HAPC 

PARK  STREET  OVER  CONRAIL 


8 


lATE  : 9/5/96  COMMONWEALTH  OF  MASSACHUSETTS 

STATEWIDE  TRANSPORTATION  IMPROVEMENT  PROGRAM 
FY  97,     FY  98,        +     FY  99       ALPHABETICAL       LIS  TING 
ID  #       DB  KEY  DESCRIP  PROP  TOT  COST     PROP  FED  COST  FUNDING  SUB  CAT       PROP  YEAR  RPA 


600057  749  BOSTON-  BRIDGE  REPLACEMENT,   BR#  B-16-207 

WEST  THIRD  STREET  OVER  THE  HAUL  ROAD  & 
CONRAIL 


$500,000. 


$400,000.  STP 


BOS 


1997  MAPC 


016700  63  BOSTON-  CONGRESS  STREET  PEDESTRIAN 

OVERPASS,  CONNECTION  BETWEEN  CITY  HALL 
PLAZA  &  60  STATE  STREET 


$2,000,000. 


$.  NFA  NFA 


1998  MAPC 


053001  186  BOSTON-  CONST. OF  SLEEPER, PITTS ., PORTS . OF 

NRTHRN.AVE.&  SO. SEA. ACCESS 


$3,000,000.         $2,400,000.  STP  BOS 


1999  HAPC 


005625         2177  BOSTON-  CONSTRUCTION  OF  A  BIKE  PATH  FROM 
VICTORY  ROAD  PARK  TO  TENEAN 
BEACH/ SOUTHEAST  EXPRESSWAY 


$100,000. 


$.  NFA  NFA 


1997  MAPC 


1648  BOSTON-  EXPRESSWAY  HOV  LANE  OPERATION 
FOR  FY  97 


$950,000. 


$760,000.   CHQ  CMQ 


1997  KAPC 


3379  BOSTON-  KASSPORT  PEOPLE  HOVER  AT  LOGAN 
AIRPORT 


$5,200,000. 


$4,160,000.  STP  BOS 


1999  MAPC 


000600  3449  BOSTON-  HILTON-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 
B-16-003=M-25-002  ADAHS  STREET  OVER  THE 
NEPONSET  RIVER 


$2,000,000. 


$.  NFA  NFA 


1997  HAPC 


600635         1168  BOSTON-  RECONSTRUCTION  OF  COMMONWEALTH 
AVENUE   (SEGMENT  B)    -  PACKASDS  CORNER  TO 
LAKE  STREET   (PHASE  I) 


$25,000,000. 


$.  NFA  NFA 


1998  HAPC 


180519  491  BOSTON-  RECONSTRUCTION  OF  RUGGLES  STREET 

129325         1120  BOSTON-  RECONSTRUCTION  OF  SOUTH  STREET 

FROM  CENTRE  STREET   (NEAR  ELIOT  SQUARE) 

TO  THE  ARBORWAY 


$3,000,000. 
$4,500,000. 


$2,400,000.  STP 
$3,600,000.  STP 


BOS 
BOS 


1999  MAPC 
1999  HAPC 


601272         3458  BOSTON-  RECONSTRUCTION,  CAMBRIDGE 

STREET,  WASHINGTON  STREET  &  TREMONT 
STREET 


$12,000,000. 


$.  NFA  NFA 


1998  KAPC 


011810  49  BOSTON-  SULLIVAN  SQUARE  OVERPASS,  BR# 

B-16-245  (CANA) 


$2,000,000. 


$.  NFA  NFA 


1997  HAPC 


3309  BOURNE-  COUNTY  /  TROWBRIDGE  RD  RESURF. 
601419         1244  BOURNE-  RESURFACING,   BARLOWS  LANDING 

ROAD  FROM  TROWBRIDGE  ROAD  TO  ROUTE  28A 


$1,230,000. 
$280, 000. 


$.  NFA 
$.  NFA 


NFA 
NFA 


1998  CCPEDC 
1997  CCPEDC 


343  9  BOURNE-  SHORE  RD.  RESURFACING 
601525         3184  BOYLSTON-  WEST  BOYLSTON-  TRAFFIC  CONTROL 
SIGNAL  RECONSTRUCTIONS,   ROUTE  70  AT 
ROUTE  140    (B)   &  ROUTE  12  AT  ROUTE  140 
(WB) 


$1,375,000. 
$300, 000. 


$.  NFA 
$.  NFA 


NFA 
NFA 


1999  CCPEDC 
1997  CMRPC 


600315         1031  BRAINTREE-  SAFETY  IMPROVEMENTS  ON  ELH 


$1,500,000. 
9 


$.  NFA  NFA 


1998  HAPC 


DATE   :  9/5/96 


COMMONWEALTH  OF  MASSACHUSETTS 
STATEWIDE  TRANSPORTATION  IMPROVEMENT  PROGRAM 
FY  97,     FY  98.        +     FY  99       ALPHABETICAL       LIS  TING 


ID  #       DB  KEY  DESCRIP 


PROP  TOT  COST     PROP  FED  COST  FUNDING  SUB  CAT       PROP  YEAR  RPA 


STREET  FROM  ROUTE  3  TO  OLD  ELM  STREET 


600421         1052  BREWSTER-  RECONSTRUCTION  ON  ROUTE  137 
(LONG  POND  ROAD) 


$1,107,000.  $885,600.   STP  FLEX 


1997  CCPSDC 


600419         1050  BREWSTER-  RESURFACING  AND  RELATED  WORK 
ON  ROUTE  124    (HARWICH  ROAD) 


$600, 000. 


$.  NFA  NFA 


1998  CCFEDC 


600420         1051  BREWSTER-  RESURFACING  AND  RELATED  WORK 
ON  ROUTE  3  9    (SOUTH  ORLEANS  ROAD) 


$350,000. 


$.  NFA  NFA 


1998  CCPEDC 


2593  BRIDGEWATER  PLEASANT  ST  9  PROSPECT  ST 
SIGNALS 


$225,000.  $180,000.   STP  FLEX 


1997  OCPC 


601556         1177  BRIDGEWATER-   3R  PROJECT,   HIGH  STREET 
FROM  ROUTE  18  TO  HAYWARD  STREET 


$280,000. 


$.  NFA  NFA 


1997  OCPC 


601540         2594  BRIDGEWATER-   3R  PROJECT,   ROUTE  104 

(PLEASANT  ST)    AT  ELM  STREET  FROM  ROUTE 
24  TO  ADJACENT  ROUTE  104/PROSPECT  ST 
PROJECT  (601538) 


$448,700.  $358,960.   STP  FLEX 


1997  OCPC 


601557         3265  BRIDGEWATER-   3R  PROJECT,   ROUTE  104 

(PLYMOUTH  STREET)  FROM  HAYWARD  STREET  TO 
HIGH  STREET 


$345,000. 


$.  NFA  NFA 


1997  OCPC 


053430  189  BRIDGEWATER-  BRIDGE  REHABILITATION,  BR« 

B-23-009  OAK  STREET  OVER  THE  TOWN  RIVER 


$800,000. 


$.  NFA  NFA 


1997  OCPC 


095111  265  BRIDGEWATER-  EAST  BRIDGEWATER- 

RESURFACING  &  RELATED  WORK  ON  ROUTE  18 
FROM  R.R.    XING    (BRIDGEWATER)  TO 
E . BRIDGEWATER/WHITMAN  T.L. 


$1,500,000.         $1,200,000.  NHS  NHS 


1999  OCPC 


601278         3030  BRIDGEWATER-  MIDDLEBOROUGE-  BRIDGE 
REPLACEMENT,   BR#  B-23 - 006=M-18- 001 
AUBURN  STREET  OVER  THE  TAUNTON  RTVER  ( 
ALSO  SRPEDD  ) 


$417,000. 


$.  NFA  NFA 


1997  OCPC 


601104         3037  BRIDGEWATER-  RESURFACING  AND  RELATED 
WORK  ON  ROtJTES  18  i  28  FROM 
HIDDLEBORO/BRIDGEWATER  TL  TO  BRIDGEWATER 
ROTARY 


$2,700,000. 


$.  NFA  NFA 


1998  OCPC 


1632  BRXMFIELD   -RECON.   BROOKFIELD  RD  & 
GRDRAIL  IMPROV.    4.5  MILES 


$3,250,000.         $2,600,000.  STP  FLEX 


1999  PVRPC 


600734  889  BRIMFIELD-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR* 

B-24-025  HAYNES  HILL  ROAD  OVER  MILL 
BROOK 


$388,000.  $310,400.  BRR  OFF 


1997  PVRPC 


1202  BROCKTON  -  RESURF  &  RELATED  TORRBY  ST. 
2077  BROCKTON  INTERMODAL  CENTER 


$3  50,000.  $.  NFA  NFA 

$1,600,000.  $1,280,000.  CMQ  CMQ 
10 


1998  OCPC 
1997  OCPC 


ATE  : 9/5/96  COMMONWEALTH  OF  MASSACHUSETTS 

STATEWIDE  TRANSPORTATION  IMPROVEMENT  PROGRAM 


ID  # 

DBKEY 

FY  97,      FY  98,        +     FY  99  ALP 

DESCRIP 

HABETICA 
PROP_TOT_COST 

L  LIST 
PROP_FED_COST 

I  N  G 
FUNDING 

SUBCAT 

PROPYEAR 

RPA 

1192 

BROCKTON  OAK  ST  «  BATTLES  ST  (SIGNALS) 

$250,000. 

$. 

NFA 

NFA 

1998 

OCPC 

1180 

BROCKTON  RENOVATIONS  TO  D.W.    FIELD  PARK 

$102,960. 

$82,368. 

STP 

ENH 

1997 

OCPC 

1199 

BROCKTON  RESURF  &  RELATED   (FOREST  AVE) 

$900,000. 

$. 

NFA 

NFA 

1998 

OCPC 

1195 

BROCKTON  RESURF  &  RELATED    (PEARL  ST  &  N. 

$850,000. 

$. 

NFA 

NFA 

1998 

OCPC 

PEARL  ST) 

1182 

BROCKTON  RESURF  &  RELATED  WORK  QUTNCY  & 

$2,200, 000. 

$. 

NFA 

NFA 

1999 

OCPC 

NORTH  QUINCY  ST 

1183 

BROCKTON  RESURF  EOVENDON  AVE 

$870,000. 

$. 

NFA 

NFA 

1999 

OCPC 

2281 

BROCKTON  RESURF.   FIELD  ST 

$525,000. 

$. 

NFA 

NFA 

1998 

OCPC 

1194 

BROCKTON  WEST  ST  (9  WEST  ELM  (SIGNALS) 

$200,000. 

$. 

NFA 

NFA 

1998 

OCPC 

601342 

1181 

BROCKTON-   3R  PROJECT,   COURT  STREET-MAIN 

$675,000. 

$. 

NFA 

NFA 

1997 

OCPC 

STREET  TO  NORTH  GARY  STREET 

601345 

2811 

BROCKTON-  3R  PROJECT,   HOWARD  STREET -MAIN 

$145,000. 

$116,000. 

STP 

FLEX 

1997 

OCPC 

STREET  TO  MONTELLO  STREET   (1,200  FEET) 

601341 

3415 

BROCKTON-  3R  PROJECT,  MONTELLO 

$660,000. 

$528,000. 

STP 

FLEX 

1997 

OCPC 

STREET -ROUTE  2 8 -EAST  ASHLAND  STREET  TO 

HOWARD  STREET   (5,500  FEET) 

601338 

1201 

BROCKTON-  3R  PROJECT,   NORTH  MAIN 

$1,400,000. 

$. 

NFA 

NFA 

1997 

OCPC 

STIiEET/PROSPECT  STREET  TO  AVON  T.L. 

(19,000  FEET) 

601340 

2813 

BROCKTON-  3R  PROJECT,  PROSPECT 

$500,000. 

$. 

NFA 

NFA 

1997 

OCPC 

STREET-NORTH  WARREN  AVENUE  TO  PLEASANT 

STREET   (4,400  FEET) 

601346 

2812 

BROCKTON-   3R  PROJECT,   ROUTE  123  (CENTRE 

$470, 000. 

$. 

NFA 

NFA 

1997 

OCPC 

STREET)   MONTELLO  STREET  TO  NORTH  GARY 

STREET   (2,900  FEET) 

601339 

1193 

BROCKTON-  3R  PROJECT,  WEST  CHESTNUT -MAIN 

$875,000. 

$. 

NFA 

NFA 

1997 

OCPC 

TO  MANLBY  STREETS    (11,500  FEET) 

601347 

3421 

BROCKTON-   3R  PROJECT,  WINTER 

$735, 000. 

$588, 000 . 

STP 

FLEX 

1998 

OCPC 

STREET-HOWARD  STREET  TO  NORTH  GARY 

STREET   (5,3  00  FEET) 

600649 

886 

BROCKTON-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 

$527, 000. 

$421, 600 . 

BRR 

OFF 

1997 

OCPC 

B-25-010  ALLEN  STREET  OVER  SALISBURY 

BROOK 

601393 

3267 

BROCKTON-   BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 

$411, 000 . 

NFA 

NFA 

1997 

OCPC 

B-25-060  BARTLETT  STREET  OVER  SALISBURY 

BROOK 

3420 

BROCKTON-  BROCKTON  AREA  TRANSIT 

$66,400. 

$53,120. 

CMQ 

CMQ 

1997 

OCPC 

AUTHORITY:   MANLEY  SERVICE 

601829 

1200 

BROCKTON-  INTERSECTION  RECONSTRUCTION  & 

$200,000. 

$160,000. 

STP 

SAFE 

1998 

OCPC 

i 


DATE  : 9/5/96 


COMMONWEALTH  OF  MASSACHUSETTS 
STATEWIDE  TRANSPORTATION  IMPROVEMENT  PROGRAM 
FY  97,     FY  98,        +     FY  99       ALPHABETICAL       LIS  TING 


ID  #       DB  KEY  DESCRIP 


PROP  TOT  COST     PROP  FED  COST  FUNDING  SOB  CAT       PROP  YEAR  RPA 


SIGNALIZATION,  ROXTTE  28  (MAIN  STREET) 
SERGEANT'S  WAY 


601646  1198  BROCKTON-  REStJRFACING  &  RELATED  WORK, 

LONGWOOD  AVENUE  FROM  WEST  CHESTNOT 
STREET  TO  MENLO  STREET   (2,200  FT.) 


$350,000. 


$.  NFA 


NFA 


1997  OCPC 


601647  2816  BROCKTON-  RESURFACING  &  RELATED  WORK, 
LYMAN  STREET  FROM  CRESCENT  STREET  TO 
CENTER  STREET   (1,700  FT . ) 


$180,000. 


$.  NFA 


NFA 


1997  OCPC 


601642  2815  BROCKTON-  RESURFACING  &  RELATED  WORK, 
PERKINS  AVENUE  FROM  SUMMER  STREET  TO 
MAIN  STREET   (2,800  FT.) 


$315,000. 


$.  NFA 


NFA 


1997  OCPC 


601640         2817  BROCKTON-  RESURFACING  &  RELATED  WORK, 

SAWTEL  AVENUE  FROM  AMES  STREET  TO  WINTER 
STREET   (3,300  FT.) 


$380,000. 


$.  NFA 


NFA 


1997  OCPC 


601644  1196  BROCKTON-  RESURFACING  &  RELATED  WORK, 
WEST  ELM  STREET  FROM  WARREN  AVENX7E  TO 
WEST  STREET   (6,800  FT.) 


$890,000. 


$.  NFA  NFA 


1999  OCPC 


600365  802  BROCKTON-  RESURFACING  AND  RELATED  WORK 

ON  A  SECTION  OF  ROUTE  27  (PLEASANT 
STREET  &  CRESCENT  STREET) 


$2,388,750. 


$.  NFA  NFA 


1999  OCPC 


600366  803  BROCKTON-  RESURFACING  AND  RELATED  WORK 

ON  ROUTE  37    (HOWARD  STREET) 


$945,000. 


$.  NFA 


1997  OCPC 


601470         3473  BROCKTON-  SAFETY  IMPROVEMENTS,  BELMONT 
(ROUTE  123)   AT  ASH  STREET 


$175, 000. 


$.  NFA 


NFA 


1997  OCPC 


600003  756  BROCKTON-  SAFETY  IMPRVMNTS,    3  LOCATIONS, 

W.  ELM  0  ASH;  AMES  9  MONTELLO;  LAWRENCE 
<S  MONTELLO 


$250,000. 


$200,000.   STP  SAFE 


1998  OCPC 


601183         2314  BROOKLINE-   SAFETY  IMPROVEMENTS,  BEACON 
STREET  FROM  ST.  MARY'S  STREET  TO  THE 
BOSTON  CL   (2.25  MILES) 


$3,000,000. 


$.  NFA  NFA 


1998  HAPC 


601828         3450  BROOKLINE-   SAFETY  IMPROVEMENTS,  NEWTON 
STREET/CLYDE  STREET/GROVE  STREET 


$360,000. 


$.  NFA 


1997  MAPC 


2607  BUCKLAND       CEMETARY  RD  BRIDGE  OVER 
CLESSON  BRK. 


$300,000. 


$240,000.  BRR  OFF 


1999  FCDP 


2  998  BUCKLAND  HOG  HOLLOW  RS.   BRIDGE  / 
CLESSON  BROOK 


$300, 000. 


$240,000.  BRR 


OFF 


1998  FCDP 


600840  1369  BURLINGTON-  INTERSECTION  RECONSTRUCTION, 
MIDDLESEX  TURNPIKE  AT  ROUTE  62  (BEDFORD 
STREET) 


$200,000. 
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$160,000.   STP  BOS 


1998  HAPC 


)ATE  : 9/5/96  COMMONWEALTH  OF  MASSACHUSETTS 

STATEVaOE  TRANSPORTATION  IMPROVEMENT  PROGRAM 
FY  97,      FY  98,       +     FY  99       ALPHABETICAL       LIS  TING 
ID  #       DB  KEY  DESCRIP  PROP  TOT  COST     PROP  FED  COST  FUNDING  SUB  CAT       PROP  YEAR  RPA 


160065 

409 

CAMBRIDGE-   BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 

$700,000. 

$560,000. 

STP 

BOS 

1999 

C-01-013  WALDEN  STREET  OVER  THE  B  &  M 

RAILROAD  AND  MBTA 

3459 

CAMBRIDGE-  RECON  ALBANY,   ERIE  &  WAVBRLY 

$3,000,000. 

$. 

NFA 

NFA 

1998 

ST  FROM  MASS  AVE  TO  BU  ROTARY   (  MEMORIAL 

DRIVE  ) 

600300 

1169 

CAMBRIDGE-  RECONSTRUCTION  OF  LAFAYETTE 

$5,500,000. 

$. 

NFA 

NFA 

1998 

SQUARE/MASS  AVE. 

600991 

2706 

CAMBRIDGE-  RECONSTRUCTION,   THIRD  STREET 

$605,000. 

$484,000. 

STP 

BOS 

1998 

FROM  ISO'  NORTH  OF  BROADWAY  TO  BINNEY 

STREET 

130555 

354 

CANTON-  BiaDGE  REHABILITATION,  BR* 

$700,000. 

$560,000. 

STP 

BOS 

1997 

C- 02 -006  SPAULDING  STREET  OVER  THE  MBTA 

601730 

3451 

CANTON-  ROAD  REHABILITATION,  NEPONSET 

$1, 560, 000. 

$. 

NFA 

NFA 

1997 

STREET  FROM  ROUTE  1-95  TO  THE  CANTON 

VIADUCT 

600497 

1069 

CANTON-  SHARON-  STOUGHTON-  INTERSECTION 

$500,000. 

$400,000. 

STP 

SAFE 

1997 

UPGRADING  RT.27  &  BAY  RD . /WASHINGTON 

STREET 

3556 

CAPE  COD  SCENIC  BYWAY  PROGRAM 

$100,000. 

$100,000. 

FED 

AID 

1997 

3335 

CAPEWIDE     ALTERNATE  FUEL  MINIBUSES 

$338,000. 

$270,400. 

CMQ 

CMQ 

1999 

2492 

CAPEWIDE  ENHANCEMENTS 

$1,104,000. 

$883,200. 

STP 

ENH 

1997 

2493 

CAPEWIDE  ENHANCEMENTS 

$256,500. 

$205,200. 

STP 

ENH 

1998 

3434 

CAPEWIDE  ENHANCEMENTS 

$164,000. 

$131,200. 

STP 

ENH 

1999 

1228 

CAPEWIDE  FOUR  ALT  FUEL  MINIBUSES 

$264,000. 

$211,200. 

CMQ 

CMQ 

1997 

1229 

CAPEWIDE  GPS  BUS  TRACKING  SYSTEM 

$150,000. 

$120,000. 

CMQ 

CMQ 

1998 

1231 

CAPEWIDE  LOCAL  TRANSIT  SERVICES 

$200,000. 

$160,000. 

CMQ 

CMQ 

1997 

2876 

CAPEWIDE  LOCAL  TRANSIT  SERVICES 

$200,000. 

$160, 000. 

CMQ 

CMQ 

1999 

1230 

CAPEWIDE  THREE  30  FOOT  TRANSIT  COACHES 

$600,000. 

$480, 000. 

CMQ 

CMQ 

1998 

3336 

CAPEWIDE-  TRAFFIC  MANAGEMENT  CENTER 

$756,000. 

$604,800. 

CMQ 

CMQ 

1999 

113100 

1864 

CARVER-  KINGSTON-  PLYMOUTH-  PLYMPTON- 

$35,000,000. 

$28,000,000. 

STP 

FLEX 

1997 

CCPEDC 
CCPEDC 
CCPEDC 
CCPEDC 
CCPEDC 
CCPEDC 
CCPEDC 
CCPEDC 
CCPEDC 
CCPEDC 
CCPEDC 
SRPEDD 


RELOCATION  OF  ROUTE  44  FROM  ROUTE  58  IN 
CARVER  TO  THE  KINGSTON  T.L.-  POSSIBLE 
ADVANCE  CONST.   IN  FY  96  WITH  FY  97  FUNDS 


600425  1145  CARVER-   RESURFACING  AND  RELATED  WORK  ON 

ROUTE  44    (PLYMOUTH  STREET,  CENTER 
STREET,   WENHAM  STREET) 


$175,000. 


$.  NFA 


1997  SRPEDD 


3341  CENTRAL  MASS  ENHANCEMENT  PROGRAM  $1,500,000. 
3001  CHAPPAQUIDDICK  BIKE  PATH  /  STATE  FOREST  $980,000. 
BIKEPATH 


$1,200,000.  STP 
$784,000.  STP 


ENH 
FLEX 


1999  CMRPC 
1998  MVC 


2608  CHARLEMONT  SOUTH  RTVER  RD  BRIDGE  OVER 
BOYRAH  BRK       BR#  C-5-26 


$300,000. 


$.  NFA 


NFA 


1999  FCDP 
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DATE  : 9/5/96  COMMONWEALTH  OF  MASSACHaSETTS 

>  STATEWIDE  TRANSPORTATION  IMPROVEMENT  PROGRAM 

>  FY  97,     FY  98,        +FY99       ALPHABETICAL  LISTING 

ID  #  DBKEY  DESCRIP  PROP  TOT  COST     PROP  FED  COST  FDNDING  SUB  CAT       PROP  YEAR  RPA 


601412         2564  CHARLEMONT-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 

C- 05 -02 9  MAXWELL  ROAD  OVER  MAXWELL  BROOK 


$1,700,000.  $1,360,000.   ERR  OFF 


1997  FCDP 


2609  CHARLEMONT-  MOUNTAIN  RD  BRIDGE  OVER  MILL 
BRK     BR#  C-5-6 


$400,000.  $320,000.   BRR  OFF 


1999  FCDP 


601678         2610  CHARLEMONT-  ROWE-  BRIDGE  REPLACEMENT , BR# 
C-05-0Sl=R-10-001  ZOAR  ROAD/ROWE  ROAD 
OVER  PELHAM  BROOK 


$400,000. 


$.  NFA  NFA 


1998  FCDP 


601616         3162  CHARLEMONT-  SHELBURNE-  BRIDGE 

REHABILITATION,  BR#  C-05-007=S-ll-003 
NORTH  RIVER  ROAD  OVER  NORTH  RIVER 


$545,000. 


$.  NFA  NFA 


1998  FCDP 


111050  298  CHARLTON-  RECONSTRUCTION  OF  ROUTE  31 

(DUDLEY  ROAD)  FROM  MUGGETT  HILL  ROAD 
SOUTH  TO  CHARLTON/DUDLEY  T.L. 


$1,000,000. 


$.  NFA  NFA 


1998  CMRPC 


601817         3447  CHARLTON-   SAFETY  UPGRADING,   ROUTE  20 
(STURBRIDGE  ROAD)   FROM  RICHARDSON'S 
CORNER  TO  500'  WEST  OF  ROUTE  31  (2.5 
MILES) 


$6,000,000. 


$.  NFA  NFA 


1998  CMRPC 


2887  CHATHAM       SEAVIEW  ST.   SIDEWALK  AND  CURB 
IMPROVEMENTS 


$15,000.  $12,000.   STP  FLEX 


1999  CCPEDC 


2542  CHATHAM     CAPE  COD  RAIL  TRAIL   (  BOND  BILL  $415,000. 
) 


$.  NFA  NFA 


1997  CCPEDC 


2889  CHATHAM  BARN  HILL  RD.   ROADWAY  &  DRAINAGE 
WORK 


$50,000.  $40,000.  STP  FLEX 


1999  CCPEDC 


2888  CHATHAM  CHATHAM  BARS  AVE  SIDEWALK  AND 
CURB  IMPROVEMENTS 


$61,000.  $48,800.   STP  FLEX 


1999  CCPEDC 


2890  CHATHAM  HARDINGS  BEACH  RD.   ROADWAY  •& 
DRAINAGE  WORK 


$45,000.  $36,000.   STP  FLEX 


1999  CCPEDC 


124  8  CHATHAM  SIDEWALK  ON  OLD  QUEEN  ANNE  ROAD 
601468         1249  CHATHAM-   3R  PROJECT,   CROWELL  ROAD  FROM 

JUST  NORTH  OF  MEADOW  BROOK  ROAD  TO  ROUTE 
28 


$80,000. 
$260,000. 


$64,000.  STP 
$.  NFA 


FLEX 
NFA 


1997  CCPEDC 
1997  CCPEDC 


601467         1250  CHATHAM-   3R  PROJECT,  MAIN  STREET  FROM 

ROUTE  28  ROTARY  TO  SHORE  ROAD  AND  BRIDGE 
STREET 


$1,100,000. 


$.  NFA  NFA 


1997  CCPEDC 


601465         1251  CHATHAM-  HARWICH-  BIKE  PATH 

HARWICH/CHATHAM  RAIL  TRAIL  EXTENSION 


$570,000. 


$.  NFA  NFA 


1997  CCPEDC 


106302         1842  CHATHAM-  RESURFACING  &  RELATED  WORK  ON 
ROUTE  28  FROM  HARWICH  T.L.   ON  WEST  SIDE 


$820,000. 


$.  NFA  NFA 


1997  CCPEDC 
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ME  : 9/5/96 


FY  97, 

ID  #       DB  KEY  DESCRIP 


OF  CHATHAM  TO  ROTARY 


2578  CHELMSFORD  NORTH  RD  IMPROVEMENTS 
2407  CHELMSFORD  NORTH  RD.   BRIDGE  OVER  RTE. 
495 


$1,200, 000. 
$1,000,000. 


$.  NFA 
$800,000.  BRR 


NFA 
ON 


1998  NHAC 

1999  NHAC 


601725         3313  CHELMSFORD-  BRIDGE  REPIACEMENT,  BR# 
C-08-013  RODTE  3  OVER  B&M  RR 


$1,209,000. 


$967,200.  BRR 


ON 


1998  NKAC 


109800  292  CHELMSFORD-  DECK  REPLACEMENT,  BR# 

C- 08 -003  PRINCETON  STREET  OVER  THE  B  &  M 
RAILROAD  &  STONY  BROOK 


$1,200, 000. 


$.   NFA  NFA 


1997  MH&C 


061020  969  CHELMSFORD-  DECK  REPLACEMENT,  BR# 

C-08-014  RIVERNECK  ROAD  OVER  ROOTE  3 


$1,000,000. 


$.  NFA 


NFA 


1999  NHAC 


066101         1121  CHELMSFORD-  LENGTHEN  ROADSIDE  REST  AREAS 
CURRENTLY  ON  1-495 


$300,000. 


$.  NFA  NFA 


1997  NMAC 


601738         3195  CHELMSFORD-  LOWELL-  RESXHiFACING  & 

RELATED  WORK,   LOWELL  CONNECTOR,  FROM 
ROUTE  3 /ROUTE  1-495  TO  THE  GORHAM  STREET 
INTERCHANGE 


$2,500,000. 


$.  NFA  NFA 


1997  NMAC 


3476  CHELMSFORD-  TURNPIKE  RD.  RECONSTRUCTION 
601733         3412  CHELMSFORD-  TYNGSBOROUGH-  RESURFACING  & 
RELATED  WORK,   ROUTE  3A  FROM  RICHARDSON 
ROAD  TO  WESTFORD  ROAD 


$1,000,000. 
$900,000. 


$.  NFA 
$.  NFA 


NFA 
NFA 


1999  NMAC 
1998  NHAC 


600736  929  CHESHIRE-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 

C-10-006  CHURCH  STREET  OVER  THE  HOOSIC 
RIVER 


$300,000. 


$240,000.  BRR  OFF 


1997  BCRPC 


601313         2847  CHESHIRE-  RECONSTRUCTION  &  RELATED  WORK, 
CHURCH  STREET  FROM  ROUTE  8  (NORTH 
STREET)   TO  MAIN  STREET   (0.5  MILES) 


$500,000. 


$.  NFA 


NFA 


1997  BCRPC 


601314         2848  CHESHIRE-  RECONSTRUCTION  &  RELATED  WORK, 
MAIN  STREET  FROM  CHURCH  STREET  TO  WELLS 
ROAD   (0.25  MILES) 


$250,000. 


$.  NFA  NFA 


1997  BCRPC 


3489  CHESTER  /  HINSDALE  /  HUNTINGTON 
SKYLINE  TRAIL 


$10,000,000. 


$.  NFA  NFA 


1999  PVRPC 


601327         3318  CHESTER-  RECONSTRUCTION,   BLANDFORD  ROAD 
FROM  ROXJTE  20  TO  THE  BLANDFORD  T.L.  (1.6 
MILES) 


$1,200,000. 


$960,000.  STP 


FLEX 


1998  PVRPC 


2445  CHICOPEE  FULLER  RD  RECON 
600992         3486  CHICOPEE-  BRIDGE  REHABILITATION,  BR# 

C- 13 -Oil  ROUTE  141    (MONTGOMERY  STREET) 
OVER  CHICOPEE  RIVER   (DEADY  MEMORIAL 
BRIDGE) 


$1,500,000. 
$2,500,000. 
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$.  NFA 
$.  NFA 


NFA 
NFA 


1999  PVRPC 
1998  PVRPC 


DATE   : 9/5/96  COMMONWEALTH  OF  MASSACHCTSETTS 

>  STATEWIDE  TRANSPORTATION  IMPROVEMENT  PROGRAM 

>  FY  97,      FY  98,        +     FY99       ALPHABETICAL  LISTING 

ID  #  DB  KEY  DESCRIP  PROP  TOT  COST     PROP  FED  COST  FDNDING  SUB  CAT       PROP  YEAR  RPA 


082611  478  CHICOPEE-  HOLYOKE-  BRIDGE  RSPLACEHENT, 

BR#  C-13-012=H-21-030  ROUTE  116  OVER 
CONNECTICUT  RIVER  AND  B  &  M  RAILROAD 


$18,750,000.       $15,000,000.  STP 


FLEX 


1999  PVRPC 


2917  CMRPC     DIST.   3  PAVING  PROGRAM  $4,000,000. 

2906  CMRPC  ENHANCEMENT  PROGRAM  $1,093,000. 

2606  CMRPC  ENHANCEMENT  PROGRAM   (PROJECTS  AND  $550,000. 
COSTS  TO  BE  DETERMINED  ) 


$.  NFA  NFA 
$874,400.  STP  ENH 
$440,000.   STP  ENH 


1998  CMRPC 
1998  CMRPC 
1997  CMRPC 


2611  COLRAIN     HEATH  RS  BRIDGE  OVER  TAYLOR 
BROOK  BR  *  C-18-39 


$300,000. 


$240,000.  BRR  OFF 


1998  FCDP 


153  8  COLRAIN  -  ADAMSVILLE  RD  RECON  5.3  MILES 
AT  HIN  AASHTO  STANDARDS 


$5,210,000. 


$4,168,000.   STP  OTHR 


1999  FCDP 


1593  COLRAIN  -  ADAMSVILLE  REHAB  BRG  C-18-08  / 
NORTH  RIVER 


$300,000. 


$.  NFA  NFA 


1998  FCDP 


2612  COLRAIN  HEATH  RD  BRIDGE  OVER  NORTH  RIVER 
BR  #  C-18-13 


$300,000.  $240,000.   BRR  OFF 


1998  FCDP 


2992  COLRAIN  WHITE  ARCHAHBO     BRIDGES  C-18-17 
&  C-18-19 


$600,000.  $480,000.   BRR  OFF 


1998  FCDP 


60073  9  845  COLRAIN-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 

C-18-001  FRANKLIN  ROAD  OVER  THE  EAST 
BRANCH  OF  THE  NORTH  RIVER 


$250,000.  $200,000.   BRR  OFF 


1997  FCDP 


601497         3158  COLRAIN-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 

C-18-010  ROUTE  112  OVER  NORTH  RIVER  ## 


$1,421,000. 


$.  NFA  NFA 


1999  FCDP 


601496         3163  COLRAIN-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 

C-18-012  ROUTE  112  (MAIN  ROAD)  OVER 
NORTH  RIVER 


$595,000. 


$.  NFA  NFA 


1997  FCDP 


600740  846  COURAIN-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR« 

C-18-014  ADAMSVILLE  ROAD  OVER  THE  WEST 
BRANCH  OF  THE  NORTH  RIVER 


$300,000. 


$.  NFA  NFA 


1997  FCDP 


096890  767  CONCORD-  RECONSTRUCTION  OF  ROUTE  2  FROM 

ELM  STREET  TO  CONCORD  ROTARY  INCLUDING 
MODIFYING  BRIDGES,   MEDIAN  BARRIER,  ETC. 


$1,200,000.  $960,000.   STP  BOS 


1998  HAPC 


2613  CONWAY     OLD  SHELBURNE  FALLS  RD  BRIDGE 
OVER  SOUTH  RIVER  BR#  C-20-13 


$300,000. 


$.  NFA  NFA 


1999  FCDP 


1558  CONWAY  -  MAIN  POLAND  RD  SHIH&  PAVE 

N.PLAND  RD  TO  CHPELFLLS  RD  &  B.GUINEA  RD 
TO  WLLSBG  RD 


$70,000. 


$56,000.   STP  FLEX 


1999  FCDP 


1572  CONWAY  -  NORTH  POLAND  RD  RECON, PAVE  & 
CULVERT  FRM  BURNETTS  SUGR  HSB  TO  NEW 


$95,000.  $76,000.   STP  FLEX  1999  FCDP 
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STATEWIDE  TRANSPORTATION  IMPROVEMENT  PROGRAM 
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PROP  TOT  COST     PROP  FED  COST  FUNDING  SUB  CAT       PROP  YEAR  RPA 


PVMT 

1565  CONWAY  -  SHELBURNE  FALL  RD  GRDRAIL 
INSTALL  ON  3  HIGH  ACCIDENT  LOC  TO 
IMPROVE  SAFETY 

1557  CONWAY  -  WHATLEY  RD  RECON,   PAVE  &  DRAIN 
FRM  PMPKN  HOLLOW  COM  TO  HSCRABBLE  RD 

600741  932  CONWAY-  BRIDGE  REPLACEMENT,   BR#  C-20-007 

HICK  RIDGE  ROAD  OVER  SOUTH  RIVER 

601427         3125  DALTON-  RESURFACING  &  REHABILITATION, 
WASHINGTON  MOUNTAIN  ROAD  FROM  THE 
PITTSFIELD  T.L.   TO  WASHINGTON  T.L.  (1.5 
MILES) 

601499         3130  DALTON-  RESURFACING  &  RELATED  WORK, 

ROUTE  8  (HINSDALE  ROAD)  FROM  OLD  WINDSOR 
ROAD  TO  HINSDALE  T.L.    (2.0  MILES) 

2318  DANVERS   -  RR  CROSSING  IMPROVEMENTS; 
HOLTEN  ST   («  RR  XING  &  BURROUGH  ST) 

600222  2947  DANVERS-  RECONSTRUCTION  OF  PINE  STREET 

FROM  PURCHASE  STREET  TO  MAPLE  STREET 

600223  1142  DANVERS-  RECONSTRUCTION  OF  TOWN  HALL 

INTERSECTION  9  SYLVAN,  ELM,  HOLTEN,  PARK 
&  ASH  STREETS 

2256  DARTMOUTH  ROW  FOR  NEW  RAMP  ON  1-495  AT 
FAUNCE  CORNER  RD. 

601312         3  517  DARTMOUTH-   3R  PROJECT,   DARTMOXTTH  STREET 
601049         1704  DARTMOUTH-  FAIRHAVEN-  NEW  BEDFORD- 
RESURFACING  AND  RELATED  WORK  ON  SECTIONS 
OF  ROUTES  1-195  &  240 

600829         1300  DARTMOUTH-  RECONSTRUCTION  REED  ROAD  FROM 
RT. 1-195  TO  RT.6    (6,100  FT.) 

601071         2932  DEDHAM-   INTERSECTION  IMPROVEMENTS,  ROUTE 
lA   (WASHINGTON  STREET)   AT  COURT  STREET 

601074         2941  DEDHAM-  RECONSTRUCTION,   EAST  STREET  FROM 
WESTWOOD  TL  TO  SPRAGUE  STREET  (ENDICOTT 
CIRCLE) 

049710  178  DEERFIELD-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 

D-06-004  NORTH  MAIN  STREET  OVER  THE  B  & 
M  RAILROAD 


$52,500. 


$125,000. 


$200, 000. 


$750, 000. 


$900,000. 


$150,000. 


$1,000,000. 


$160, 000. 


$500,000. 


$1,100,000. 
$9,000,000. 


$1,200,000. 


$500,000. 


$900,000. 


$1,000,000. 


$42,000.  STP 


$.  NFA 


$160,000.  BRR 


$600,000.  STP 


$450,000.  IM 


$.  NFA 
$.  NFA 


$400,000.  STP 


FLEX 


NFA 


OFF 


FLEX 


$.  NFA  NFA 


$.  NFA  NFA 


$.  NFA  NFA 


$128,000.   STP  SAFE 


IM 


NFA 
NFA 


$.  NFA  NFA 


BOS 


$.  NFA  NFA 


$.   NFA  NFA 


1999  FCDP 


1999  PCDP 


1997  FCDP 


1999  BCRPC 


1998  BCRPC 


1998  HAPC 


1998  HAPC 


1998  HAPC 


1997  SRPEDD 


1999  SRPEDD 
1997  SRPEDD 


1998  SRPEDD 


1997  HAPC 


1997  HAPC 


1998  FCDP 
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DATE   :  9/5/96 


COMMONWEALTH  OF  MASSACHaSETTS 
STATEWIDE  TRANSPORTATION  IMPROVEMENT  PROGRAM 
FY  97,     FY  98,        +     FY  99       ALPHABETICAL       LIS  TING 


ID  #       DB  KEY  DESCRIF 


PROP  TOT  COST     PROP  FED  COST  FUNDING  SUB  CAT       PROP  YEAR  RPA 


2  892  DENNIS  AIRLINE  RD.  RESURFACING 
3334  DENNIS  LORING  AVE  BRIDGE  REPLACEMENT 
1254  DENNIS  RESTTRFACING  OLD  BASS  RVR  RD 
(SETDCKET  RD  -  RTE  6A) 


$190,000. 
$300,000. 
$180,000. 


$152,000.  STP 
$240,000.  BRR 
$144,000.  STP 


FLEX 

OFF 

FLEX 


1999  CCPEDC 
1999  CCPEDC 
1997  CCPEDC 


1258  DENNIS  RESURFACING  UPPER  COUNTY 
RD/HIGHBANK  RD 


$275,000. 


$220,000.  STP 


FLEX 


1997  CCPEDC 


2891  DENNIS  SWAN  RIVER  RD.  RESURFACING 
601522         1257  DENNIS-  RECONSTRUCTION,   SETUCKET  ROAD 
FROM  OLD  BASS  RIVER  ROAD  TO  ROUTE  134 
(EAST-WEST  DENNIS  ROAD) 


$1,100,000. 
$765,000. 


$880,000.  STP 
$612,000.  STP 


FLEX 
FLEX 


1999  CCPEDC 
1997  CCPEDC 


600395  907  DENNIS-  RESURFACING  AND  RELATED  WORK  ON 

ROUTE  134    (EAST-WEST  DENNIS  ROAD) 


$1,400,000. 


$.  NFA  HFA 


1997  CCPEDC 


2586  DISTRICT  3     PAVING  PROGRAM     FY  97 
601562         3555  DISTRICT  4-  ADVANCED  TRAFFIC  MANAGEMENT 
SYSTEM   (ATMS)    INSTALLATION  ROUTE  1-95 
FROM  ROUTE  3  TO  ROUTE  28 


$2,050,000. 
$5,000,000. 


$.  NFA 

$4,000,000.  STP 


NFA 

BOS 


1997  CMRPC 
1997  MAPC 


601481         3180  DOUGIiAS-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR« 

D-09-019  POTTER  ROAD  OVER  KOMFORD  RIVER 


$181,000. 


$144,800.   BRR  OFF 


1997  CMRPC 


601377         3220  DOUGLAS-  MILLING  &  RESURFACING,   ROUTE  16 
(N.E.  MAIN  STREET)   FROM  STA.   5-I-00  TO 
STA.  36+00 


$250,000. 


$.  NFA  NFA 


1998  CHRPC 


052199         1133  DOUGLAS-  RECONSTRUCTION  NORTH  STREET 

INCLUDES  D-09-001  NORTH  STREET  OVER  THE 
MOMFORD  RIVER 


$550,000. 


$.  NFA  NFA 


1998  CMRPC 


1798  DRACUT  -   SIGNAL  UPGRADE  ®  BRIDGE  / 
PLEASANT  /  ARLINGTON  STS 


$350,000. 


$.  NFA  NFA 


1999  NMAC 


1882  DRACUT  -RECON./REL.  WORK  ON  LAKEVIEW  AVE  $1,200,000. 
3479  DRACUT-  SIGNAL  UPGRADE:   HILDRETH  &  $375,000. 
PLEASANT  STS. 


$.  NFA  NFA 
$.  NFA  NFA 


1999  NMAC 
1999  NMAC 


3478  DRACDT-  SIGNAL  UPGRADE:  HILDRETH,  SLADE 
&  OLD  RD. 


$350,000. 


$.  NFA  NFA 


1999  NMAC 


601671         3181  DUDLEY-  BRIDGE  REPLACEMENT,   BR#  D-12-002 
PERRYVILLE  ROAD  OVER  CANAL 


$600,000. 


$480,000.  BRR  OFF 


1997  CMRPC 


039886  151  DUDLEY-  BRIDGE  REPLACEMENT,   BR#  D-12-003 

LOWER  PERRYVILLE  ROAD  OVER  PERRYVILLE 
CHANNEL 


$600,000. 


$.  NFA  NFA 


1997  CMRPC 


601378         3221  DUDLEY-  FULL  DEPTH  PAVEMENT  RECLAMATION, 
ROUTE  31    (DRESSER  HILL  ROAD)  FROM 
CHARLTON  T.L.   TO  CONNECTICUT  S.L. 


$800,000. 


$.  NFA  NFA 


1998  CMRPC 
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ATE  : 9/5/96  COMMONWEALTH  OF  MASSACHUSETTS 

STATEWIDE  TRANSPORTATION  IMPROVEMENT  PROGRAM 
FY  97,     FY  98,        +     FY  99       ALPHABETICAL       LIS  TING 
ID  #       DB  KEY  DESCRIP  PROP  TOT  COST     PROP_FED_COST  FDNDING  SDB_CAT       PROP  YEAR  RPA 


3403  DUNSTABLE  PEPPERELL       AYER  DUNSTABLE 
RAIL  TRAIL 

036505         2085  DUXBURY-  KINGSTON-  RESURFACING  AND 
RELATED  WORK  ON  ROUTE  3 

1204  E.   BRIDGEWATER  RESURF  &  RELATED   (RTE  106 
) 

2823  EAST  BRIDGEWATER  BEDFORD  ST.    (  RTE  18  ) 
&  UNION  ST.   SAFETY  IMP. 

1203  EAST  BRIDGEWATER  RESURF  &  RELATED 
(HARVARD  ST) 

2818  EAST  BRIDGEWATER  RTE  104  &  106  SAFETY 
IMPROVEMENTS    (  PART  OF  #  601539  ) 

2821  EAST  BRIDGEWATER  RTE  18  &  106  SAFETY 
IMPROVEMENTS 

2822  EAST  BRIDGEWATER  UNION  &  CENTRAL  STS. 
SAFETY  IMP. 

601415  1184  EAST  BRIDGEWATER-  3R  PROJECT,  ROUTE  14 
(OAK  STREET)  FROM  WASHINGTON  STREET  TO 
HANSON  T.L. 

601414         1185  EAST  BRIDGEWATER-  3R  PROJECT,  WASHINGTON 
STREET  FROM  WHITMAN  T.L.  TO  CENTRAL 
STREET 

600397  909  EAST  BRIDGEWATER-  RESURFACING  AND 

RELATED  WORK  ON  ROUTE  27  (FRANKLIN 
STREET) 

601267         3443  EAST  BROOKFIELD-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 
E- 02 -009  ROUTE  9  OVER  DUNN  BROOK 

3328  EAST  LONOIEADOW  HAFLESHEAD  AVE  RSCON 
3327  EAST  LONGHEADOW  WESTWOOD  AVE  RECON 
601351         3319  EAST  LONOIEADOW-  RECONSTRUCTION,  ALLEN 
STREET  FROM  HAMPDEN  T.L.   TO  TANGLEWOOD 
DRTVB 

601350         3320  EAST  LONGHEADOW-  RECONSTRUCTION,  ELM 

STREET  FROM  SPRINGFIELD  C.L.   TO  CENTER 
SQUARE  ROTARY 

1260  EASTHAH  RESX7RFACING  MASSASOIT  RD 
2974  EASTHAHPTON  GLENDALE  ST.  BRIDGE  #  E-S-5 
/  MANEAN  RIVER 


$600,000. 


$4,000,000. 


$400,000. 


$250, 000. 


$120,000. 


$260,000. 


$250,000. 


$200,000. 


$200,000. 


$350,000. 


$336,000. 


$425,000. 


$1,500,000. 
$1,600,000. 
$400,000. 


$480,000.  STP 


ENH 


$250,000. 
$750,000. 


$.   NFA  NFA 


$.   NFA  NFA 


$200,000.  STP 


$.  NFA 


$200,000.  STP 


$.  NFA 


$268,800.  STP 


$.  NFA 


$1,200,000.  STP 
$1,280,000.  STP 
$320,000.  STP 


$1,250,000.         $1,000,000.  STP 


$.  NFA 
$.  NFA 


SAFE 


NFA 


$208,000.   STP  SAFE 


SAFE 


NFA 


$.  NFA  NFA 


$.  NFA  NFA 


FLEX 


NFA 


FLEX 
FLEX 
FLEX 


FLEX 


NFA 
NFA 


1997  NMAC 


1998  MAPC 


1998  OCPC 


1998  OCPC 


1998  OCPC 


1997  OCPC 


1998  OCPC 


1998  OCPC 


1997  OCPC 


1997  OCPC 


1997  OCPC 


1997  CMRPC 


1999  PVRPC 
1999  PVRPC 
1998  PVRPC 


1998  PVRPC 


1997  CCPEDC 
1999  PVRPC 
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078405  236  EASTHAMPTON-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 

E- 05 -004  ROUTE  5  OVER  THE  HANHAN  RTVER 
(CONN. RV. OXBOW) 


$800,000. 


$.  NFA 


NFA 


1998  PVRPC 


3038  EASTON  RTE  106  &  RTE  123  INTESSECTZON 
IMPROVEMENTS 


$400,000. 


$320,000.  STP 


FLEX 


1999  OCPC 


601335 

3471 

EASTON- 

3R  PROJECT, 

BAY  ROAD 

$310,000. 

$. 

NFA 

NFA 

1997 

OCPC 

601337 

3032 

EASTON- 

3R  PROJECT, 

DEPOT  STREET 

$183,000. 

$146,400. 

STP 

FLEX 

1998 

OCPC 

601337 

3540 

EASTON- 

3R  PROJECT, 

DEPOT  STREET 

$645,000. 

$516,000. 

STP 

FLEX 

1999 

OCPC 

601331 

3154 

EASTON- 

3R  PROJECT, 

ELM  STREET 

$600,000. 

$480,000. 

STP 

FLEX 

1999 

OCPC 

601336 

1187 

EASTON- 

3R  PROJECT, 

HASSAFOAG  AVENX^E 

$410,000. 

$. 

NFA 

NFA 

1997 

OCPC 

601332 

3266 

EASTON- 

3R  PROJECT, 

ROUTE  123  (FOUNDRY 

$400, 000. 

$320,000. 

STP 

FLEX 

1998 

OCPC 

STREET) 

(FOUNDRY  @ 

EASTMAN  RECON  ) 

601334 

3539 

EASTON- 

3R  PROJECT, 

SHORT  STREET 

$75,000. 

$60,000. 

STP 

FLEX 

1999 

OCPC 

3268 

EASTON- 

MAIN  ST.  AMENITIES 

$51,030. 

$40,824. 

STP 

ENH 

1997 

OCPC 

600398 

910 

EASTON- 

RESURFACING 

AND  RELATED  WOMC  ON 

$500,000. 

$400,000. 

STP 

FLEX 

1997 

OCPC 

ROUTE  123  (DEPOT  STREET)  &  ROUTE  106 
(FOUNDRY  STREET) 


2  994  ERVING  DOWNTOWN  STREETSCAPE 
601184         3159  ERVING-  BRIDGE  REHABILITATION,  BR# 

E-10-013  ROUTE  2  OVER  CVRR  &  E-10-016 
ROUTE  2  OVER  ROUTE  63  ## 


$137,683. 
$3,000,000. 


$110,146.  STP 
$.  NFA 


ENH 
NFA 


1997  FCDP 
1999  FCDP 


601568         3160  ERVING-  MONTAGUE-  BRIDGE  REHABILITATION, 
BR#  E-10-002sM-28-004  ROUTE  63  (BRIDGE 
STREET)    OVER  MILLERS  RTVER 


$1,210,000. 


$.  NFA 


NFA 


1999  FCDP 


600217         1138  ESSEX-  RECONSTRUCTION  OF  ROUTE  133  (MAIN 
STREET)    FROM  JUST  NORTH  OF  WESTERN  AVE 
TO  WATERS  ST 


$1,000,000. 


$800,000.  STP 


1998  HAPC 


601147         343  8  EVERETT-  RECONSTRUCTION,   EVERETT  STREET 
&  CHELSEA  STREET 


$2,000,000. 


$.  NFA 


NFA 


1997  MAPC 


600748 


3274  FAIRHAVEN-  BIKE  TRAIL 
2110  FALL  RIVER  PLEASANT  ST.   PEASE  III 
850  FALL  RIVER-   BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 
F- 02 -008  ALMOND  STREET  OVER  THE  PCRR 


$626,400. 
$750, 000. 
$375,000. 


$501,120.  STP 
$.  NFA 
$.  NFA 


ENH 
NFA 
NFA 


1997  SRPEDD 
1999  SRPEDD 
1997  SRPEDD 


600747  934  FALL  RIVER-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 

F- 02 -019  WEAVER  STREET  OVER  THE  PCRR 


$200,000. 


$160,000.  BRR 


1998  SRPEDD 


600749  935  FALL  RIVER-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 

F- 02 -023  CLARK  STREET  OVER  THE  PCRR 


$250,000. 


$200,000.  BRR 


OFF 


1998  SRPEDD 


600027  2257  FALL  RIVER-   RECON.    PRESIDENT  AVE.  9 

DAVOL  STREET  &  PLYMOUTH  AVE.   «  RODMAN 
STREETFALL  RIVER  PRESIDENT  AVE  AT  DAVOL 
ST  SAFETY  IMPROVEMENTS 


$700,000. 


$560,000.  STP 


SAFE 


1997  SRPEDD 
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ATE  : 9/5/96 


FY  97, 

ID  #       DB  KEY  DESCmiP 


317  9  FALL  RIVER-   RESURFACE  RTE  6    (  EASTERN 

AVE  &  PRESIDENT  AVE  )  (  PART  OF  #  600401 
) 


$585,000. 


$.  NFA 


NFA 


1999  SRPEDD 


600400  912  FALL  RIVER-  RESURFACING  AND  RELATED  WORK 

ON  ROUTE  13  8    (SOXJTH  MAIN  STREET, 
BROADWAY  EXTENSION,   NORTH  DAVOL  &  SOUTH 
DAVOL  STREETS) 


$680,000. 


$544,000.  STP 


PROV 


1999  SRPEDD 


3178  FALL  RIVER-  RESURFACING  MARTINE  ST.  ( 
PART  OF  #  600401  ) 


$750,000. 


$.   NFA  NFA 


1997  SRPEDD 


133301         3024  FALL  RIVER-  SOMERSET-  BRIDGE 

REPLACEMENT,   BR*  F-02-001=S-16-004 
BRIGHTMAN  STREET  OVER  THE  TAUNTON  RIVER- 
TRUMAN  HOBBS  ACT  /  SPECIAL  DESCRETIONARY 
BRIDGE  FUNDING 


$155,700,000.     $124,560,000.  BRR 


1999  SRPEDD 


601050         2744  FALL  RIVER-  SOMERSET-  WESTPORT- 

RESXniFACING  AND  RELATED  WORK  ON  A 
SECTION  OF  ROUTE  1-195  AND  RAMPS 


$6,000,000. 


$.  NFA  NFA 


1997  SRPEDD 


1215  FALMOUTH   (REMOVAL)   BR#  F-03-018  OLD 
MENAUHAUNT  RD. 


$100,000. 


$80,000.   BRR  OFF 


1997  CCPEDC 


1216  FALMOUTH  BR#  F-03-019  HEADOWNECK  RD. 
1288  FALMOUTH  INTERSECTION  IMPROVEMENTS  RTE 
151(9SAM  TURNER  &  BOXBERRY  HILL  RD 


$500,000. 
$200,000. 


$400,000.  BRR 
$160,000.  STP 


OFF 
SAFE 


1998  CCPEDC 
1997  CCPEDC 


1290  FALMOUTH  INTERSECTION  IMPROVEMENTS 
SANDWICH  RD  @  BRICK  KILM  RD 


$100,000. 


$80,000.   STP  SAFE 


1997  CCPEDC 


3433  FALMOUTH  JONES  RD.   SIGNAL  UPGRADING 
1261  FALMOUTH  SHINING  SEA  BIKEHAY  EXT.  (PHASE 
III) 


$250,000. 
$300,000. 


$200,000.  STP 
$.  NFA 


SAFE 
NFA 


1997  CCPEDC 
1997  CCPEDC 


055400  193  FALMOUTH-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 

F- 03 -008  PALMER  AVENUE  OVER  THE  BAY 
COLONY  RAILROAD 


$300,000. 


$240,000.   BRR  OFF 


1999  CCPEDC 


601095         1218  FALMOUTH-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 

F- 03 -Oil  QUAKER  ROAD  OVER  HERRING  BROOK 


$1,100,000. 


$880,000.  BRR 


OFF 


1998  CCPEDC 


600970         1212  FALMOUTH-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 

F- 03 -014  CHURCH  STREET  OVER  ACCESS  ROAD 
&  BIKEPATH 


$700,000. 


$560,000.  BRR 


OFF 


1997  CCPEDC 


025001         2091  FALMOUTH-  RESURFACING  AND  RELATED  WORK 
ON  ROUTE  28  FROM  INTERSECTION  OF 
SANDWICH  ROAD  TO  MASHPEE  T.L. 


$3,600,000. 


$.  NFA 


NFA 


1997  CCPEDC 


600517         1011  FALMOUTH-  SIGNAL  INSTALLATION,   ROUTE  28 
(MAIN  STREET)   9  FALMOUTH  MALL  &  TATAKET 


$105,000. 


$84,000.   STP  SAFE 


1997  CCPEDC 
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STATEWIDE  TRANSPORTATION  IMPROVEMENT  PROGRAM 
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ID  #       DB  KEY  DESCRIP 


PROP  TOT  COST     PROP  FED  COST  FUNDING  SUB  CAT       PROP  YEAR  RPA 


APARTMENTS 

3307  FALMODTH-  TERHDEN  RD  AT  JONES  RD  SAFETY 
IMPROVEMENTS 

2098  FITCHBDRG  LEOMINSTER     -  MRTA  PIJRCHASE  2 
DIESEL  TRANSIT  BUSSES 

2100  FITCHBURG  LEOMINSTER    MRTA  PURCHASE  OF  2 
DIESEL  TRANSIT  BUSSES 

2552  FITCHBURG  LEOMINSTER  PURCHASE     8  BUSES 
3470  FITCHBURG  MAIN  ST.   @  NORTH  ST.   SIGNALS  & 
GEOMETRIC  IMPROVEMWENTS 

018652  69  FITCHBURG-  BRIDGE  REHABILITATION,  BR# 

F-04-019  FIFTH  STREET  OVER  THE  B  t  M 
RAILROAD  AND  THE  NORTH  NASHUA  RIVER  *# 

601440         1294  FITCHBURG-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 
F-04-02e  TOWNSEND  STREET  OVER  BAKER 
BROOK 

3  53  5  FITCHBURG-  KIMBAL  ST.  WALKWAY 
097201  269  FITCHBURG-  LEOMINSTER-  WESTMINSTER- 

RECONSTRUCTION  OF  ROUTE  2  FROM  VICINITY 
OF  OAK  HILL  ROAD  EASTERLY  TO  VICINITY  OF 
DAMON  ROAD  ## 

601365         2554  FITCHBURG-  MILLING  &  RESURFACING,  ROUTE 
2A    (LUNENBURG  STREET)    FROM  HIGHLAND 
STREET  TO  PERKINS  STREET   (0.6  MILE) 

601093         3332  FITCHBURG-  RECONSTRUCTION/  MILLING  & 

RESURFACING  ROUTE  31    (MECHANIC  STREET) 
FROM  MAIN  ST  TO  JOHN  FITCH  HIGHWAY  (1.1 
MILES) 

353  6  FORT  DEVANS  GREENWAY  PROJECT 
600283  797  FOXBOROUGH-  RECONSTRUCTION  OF  NORTH 

STREET  FROM  ROUTE  1  TO  ROUTE  140 

1481  FRAHINGHAM  ITS  TRAFFIC  OPERATIONS  CTR 
124202  33  6  FRAMINGHAM-   INTERSECTION  IMPROVEMENTS  TO 

ROUTE  9/126  (PART  OF  THE  GOLDEN  TRIANGLE 
PROJECT) 

600577         1044  FRAHINGHAM-  RESURFACING  AND  RELATED  WORK 
ON  ROUTE  13  5    (WAVERLY  STREET) 

600980         2321  FRANKLIN-  3R  PROJECT  POND  STREET  FROM 
OLD  WEST  CENTRAL  ST  TO  OAK  STREET 


$100,000. 


$2,080,000. 
$250,000. 


$350,000. 


$46,928. 
$3,500,000. 


$2,000,000. 
$4,000,000. 


$2,000,000. 


$3,400,000. 


22 


$80,000.   STP  SAFE 


$520,000.  $416,000.   CMQ  CMQ 


$700,000.  $560,000.   CMQ  CMQ 


$1,664,000.  CMQ 
$.  NFA 


$6,000,000.         $4,800,000.  BRR 


$37,542.  STP 
$.  NFA 


$1,600,000.  CMQ 
$3,200,000.  STP 


CMQ 
NFA 


ON 


$443,000.  $354,400.  BRR  OFF 


$95,000.  $76,000.   STP  ENH 

$9,600,000.  $7,680,000.   STP  FLEX 


$.  NFA  NFA 


$600,000.  $480,000.  STP  FLEX 


ENH 
NFA 


CMQ 
BOS 


$.  NFA  NFA 


$.  NFA  NFA 


1997  CCPEDC 


1999  HRPC 


1998  MRPC 


1998  HRPC 
1997  MRPC 


1998  MRPC 


1997  MRPC 


1997  MRPC 
1999  MRPC 


1997  MRPC 


1997  MRPC 


1997  MRPC 
1997  MAPC 


1997  MAPC 
1999  MAPC 


1997  MAPC 


1997  MAPC 


DATE  : 9/5/96 


COMMONWEALTH  OF  MASSACHUSETTS 
STATEWIDE  TRANSPORTATION  IMPROVEMENT  PROGRAM 
FY  97,     FY  98,        +     FY  99       ALPHABETICAL       LIS  TING 


ID  #       DB  KEY  DESCRIP 


PROP  TOT  COST     PROP  FED  COST  FtJNDING  SUB  CAT       PROP  YEAR  RPA 


600981         2297  FRANKLIN-   3R  PROJECT  UNION  STREET  FROM 
BEAVER  ST  TO  WASHINGTON  STREET  (1.0 
MILE) 

601359         2320  FRANKLIN-  RECONSTRUCTION,  PLEASANT 
STREET  FROM  MAIN  STREET  TO  CHESTNUT 
STREET   (2.1  MILES) 

092000         1672  FRANKLIN-  RTE  140  RELOCATION,  INCLUDING 
BR#  F- 08 -005  ROUTE  140    (WEST  CENTRAL 
STREET)    /  CONRAIL   (UNIONVILLE  BRIDGE) 

600751  851  GARDNER-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 

G-01-011  LOGAN  STREET  OVER  THE  B  &  M 
RAILROAD 

600750  936  GARDNER-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 

G- 01- 019  MILL  STREET  OVER  BAKER  BROOK 

3  537  GARDNER-  NORTH  CENTRAL  BICYCLE  & 
PEDESTRIAN  TRAIL 

600774  944  GARDNER-  TEMPLETON-  BRIDGE  REPLACEMENT, 

BR*  G-01-002=T-02-006  BRIDGE  STREET  OVER 
THE  OTTER  RIVER 

601225         2555  GARDNER-  WESTMINSTER-  HILLING  & 

RESURFACING,   ROUTE  2 A  FROM  CONANT  ST 
(GARD)   TO  ROUTE  140  (WESTM) 

3423  GAY  HEAD  INDIAN  RESERVATION  FUNDING  FOR 
BIA  RTE  1002E 

3424  GAY  HEAD  INDIAN  RESERVATION  ROAD  FINDING 
FOR  BIA  RTE  lOOlW ($70 , 000)  AND 
1002E($35,000) 

2213  GEORGETOWN  RTES  97  &  133  RECON  ( 
GEORGETOWN  SQUARE  PHASE  II) 

601585         3173  GILL-  MONTAGUE-  BRIDGE  REHABILITATION, 

BR#  G-04-010-M-28-031  TURNERS  FALLS  ROAD 
OVER  CONNECTICUT  RIVER  ## 

133850  363  GLOUCESTER-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 

G-05-009  THACHER  ROAD  OVER  GOOD  HARBOR 
BEACH  CREEK 

2060  GRAFTON  -  DEPOT  ST  BRIDGE  OVER  P  i  W  RR 
601285  3317  GRANVILLE-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR* 

G- 10 -008  WATER  STREET  OVER  SEYMOUR  BROOK 

058950  868  GREAT  BARRINGTON-  BRIDGE  REPLACEMENT, 


$600,000. 


$2,900,000. 


$480,000.  STP 


$13,200,000.        $10,560,000.  STP 


$300,000. 


$300,000. 


$1,178,463. 


$7,000. 


$1,000,000. 


$700, 000. 
$246, 000. 


$500, 000. 
23 


$240,000.  BRR 


BOS 


$.  NFA  NFA 


FLEX 


$240,000.   STP  OTHR 


OFF 


$48,750.  $39,000.   STP  ENH 


$247,430.  $197,944.   BRR  OFF 


$.  NFA  NFA 


$7,000.   FED  AID 


$105,000.  $105,000.  FED  AID 


$.  NFA  NFA 


$7,000,000.  $5,600,000.   BRR  ON 


$300,000.  $240,000.   BRR  OFF 


$.  NFA  NFA 
$196,800.   BRR  OFF 


$400,000.   BRR  ON 


1999  HAPC 


1998  HAPC 


1999  MAPC 


1997  HRPC 


1997  HRPC 


1997  MRPC 


1997  HRPC 


1997  HRPC 


1997  MVC 


1998  MVC 


1999  HVPC 


1998  FCDP 


1998  HAPC 


1999  CMRPC 
1997  PVRPC 


1997  BCRPC 


DATE   :  9/5/96 


COMMONWEALTH  OF  MASSACHDSETTS 
STATEWIDE  TRANSPORTATION  IMPROVEMENT  PROGRAM 
FY  97,     FY  98,        +     FY  99       ALPHABETICAL       LIS  TING 


ID  #       DB  KEY  DESCRIP 


PROP  TOT  COST     PROP  FED  COST  FDNDING  SDB  CAT       PROP  YEAR  RPA 


BR#  G-11-011  POMPKIN  HOLLOW  ROAD  OVER 
THE  GREEN  RIVER 


601464         3126  GREAT  BARRINGTON-  BRIDGE  REPLACEMENT, 
BR#  G- 11- 019  ROUTE  7  OVER  GREEN  RIVER 


$700,000. 


$.   NFA  NFA 


1999  BCRPC 


1549  GREENFIELD  -  CHAPMAN  ST  COLD  PLANE  & 
PAVE  FRM  MAIN  ST  TO  PIERCE  ST 


$320,000. 


$256,000.   STP  OTHR 


1998  FCDP 


1542  GREENFIELD  -  COLRAIN  ST  DRAIN,  RECON, 
PAV  &  SIDEWALKS  1400'   FSH  BARBER  AVE 


$120,000. 


$96,000.  STP 


OTHR 


1999  PCDP 


1544  GREENFIELD  -  ELM  ST  DRAINAGE  &  COLD 

PLANE  &  PAVE  FRH  MOHAWK  TRL  TO  CONWAY  ST 


$260,000. 


$.  NFA  NFA 


1997  FCDP 


1562  GREENFIELD  -  LEYDEN  RD  RECLAIM,    PAVE  & 
GRDRAIL  FRM  NASH'S  HILL  RD  TO  T.L. 


$525,000. 


$420,000.   STP  FLEX 


1998  FCDP 


1539  GREENFIELD  -  WELLS  ST  DRAINAGE,  COLD 
PLANE  SIDEWALKS  FRH  HAIN  TO  LEGION  AV 


$315, 000. 


$.  NFA 


NFA 


1997  FCDP 


1581  GREENFIELD-  BIKEWAY 
600752  937  GREENFIELD-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR« 

G- 12 -018  GREEN  RTVER  ROAD  OVER  HINSDALE 
BROOK 


$140,000. 
$250,000. 


$112,000.  STP 
$.  NFA 


ENH 
NFA 


1997  FCDP 

1998  FCDP 


045615  474  GREENFIELD-   BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 

G-12-021  ALLEN  STREET  OVER  THE  B  &  M 
RAILROAD 


$1,000,000. 


$800,000.   BRR  OFF 


1999  FCDP 


600753  938  GREENFIELD-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 

G- 12 -064  LOG  PLAIN  ROAD  OVER  HILL  BROOK 


$250, 000. 


$200,000.   BRR  OFF 


1998  FCDP 


3264  GREENFIELD-  CONWAY  ST.  RECONSTRUCTION 

3258  GREENFIELD-  NESEA  PARK 
600988         3174  GROVELAND-  HAVERHILL-  BRIDGE 

REHABILITATION,   BR#  G- 15- 001=H- 12 - 012 
ROUTE  97  &  ROUTE  113   OVER  THE  MERRIMACK 
RIVER  ## 


$200,000. 
$66,227. 
$10,000,000. 


$160,000.  STP 
$52,982.  STP 
$8,000,000.  BRR 


FLEX 

ENH 

ON 


1997  FCDP 

1997  FCDP 

1998  MVPC 


600754  852  HADLEY-  BRIDGE  REPLACEMENT,   BR#  H-01-002 

MT.   WARNER  ROAD  OVER  THE  MILL  RIVER 


$300,000. 


$240,000.  BRR 


OFF 


1997  PVRPC 


600302         2573  HADLEY-  RECONSTRUCTION  OF  ROUTE  9 
(RUSSELL  STREET) 


$2,200, 000. 


$.  NFA 


NFA 


1998  PVRPC 


601405         3155  HALIFAX-  3R  PROJECT,   ROUTE  36  (HOUIES 

STREET)  FROM  ROUTE  106  TO  PEMBROKE  T.L. 
(APPROX  2  MILES) 


$1,200,000. 


$960,000.   STP  FLEX 


1999  OCPC 


600387  898  HALIFAX-  RESURFACING  AND  RELATED  WORK  ON 

ROUTE  105    {THOMPSON  STREET) 


$225,000. 


$180,000.  STP 


1997  OCPC 


24 


ATE  : 9/5/96 


COMMONWEALTH  OF  MASSACHUSETTS 
STATEWIDE  TRANSPORTATION  IMPROVEMENT  PROGRAM 


ID  # 

DBKEY 

FY  97,     FY  98,        +     FY  99       A  L 

DESCRIP 

PHABETICA 
PROP_TOT_COST 

L  LIST 
PROP_FED_COST 

I  N  G 
FUNDING 

SUBCAT 

PROPYEAR 

RPA 

018115 

68 

S504  000 

S403  200 

BRR 

OFF 

1997 

MAPC 

H- 03 -001  COTLER  ROAD  OVER  THE  B  &  H 

RAILROAD 

601182 

1952 

HAMILTON-  RECONSTRUCTION,   ROUTE  lA  (BAY 

$995,000. 

$796,000. 

STP 

OTHR 

1998 

MAPC 

ROAD) ,   ASHBURY  STREET,   WALNUT  ROAD 

2838 

HANCOCK  SHAKER  VILUIGE  PARKING 

$450,000. 

$360,000. 

STP 

ENH 

1997 

BCRPC 

IMPROVEMENTS 

1188 

HANSON  RESURF  &  RELATED   (ELM  ST) 

$177,500. 

$. 

NFA 

NFA 

1997 

OCPC 

1208 

HANSON  RESURF  &  RELATED    (SPRING  ST) 

$90,300. 

$. 

NFA 

NFA 

1998 

OCPC 

600378 

808 

HANSON-  RESURFACING  AND  RELATED  WORK  ON 

$190, 000 . 

g 

NFA 

NFA 

1998 

OCPC 

ROUTE  14    (WEST  WASHINGTON  STREET  & 

MAQUAN  STREET) 

600949 

2658 

HARDWICK-   BRIDGE  REPLACEMENT  BR# 

«200  000 

^  A  \J  \J  f  \J  V  \J  » 

g 
*  • 

NFA 

NFA 

1997 

CMRPC 

H-08-019  ROUTE  32    (BARRE  ROAD)  OVER 

BROADMEADOW  BROOK 

601366 

3016 

HARVARD-  MILLING  &  RESURFACING,  ROUTE 

$600 , 000 . 

NFA 

NFA 

1997 

HRFC 

110    (STILL  RIVER  ROAD)   FROM  BOLTON  T.L. 

TO  ROUTE  110/11  INTERSECTION   (3.4  MILES) 

1265 

HARWICH  RESURFACING  ROUTE  137    (RTE  39  - 

$280,000. 

$224,000. 

STP 

FLEX 

1997 

CCPEDC 

BREWSTER  T.L.) 

V  V  \J  1  J  V 

812 

n        M  A,  y — Q       XJ  £>  V  ^    XV£i  t  1 1  V — t  Ti  1^  X  /     D  4^  Tt    O  — XU  U^O 

BRR 

1  Q  Q"? 

R0X3TE  6    (MID  CAPE  HIGHWAY)   OVER  DEPOT 

STREET 

2859 

HATFIELD       GORE  AVE  RECON 

$150,000. 

$120,000. 

STP 

SPR 

1999 

PVRPC 

2857 

HATFIELD  DEPOT  RD.  RECON. 

$300,000. 

$. 

NFA 

NFA 

1999 

PVRPC 

2  864 

H2VTPTET.r>  MHRTTT  WaTPTRT.Ti  RTl 
mtx f  X  Ti  1  iw  n\jR^n  oj^x f  x  n 1 1 1  >  . 

UUw* 

4 fin  nnn 

O  1  IT 

1  Q  O  O 

601355 

1903 

HAVERHILL-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 

$838,000. 

$. 

NFA 

NFA 

1997 

MVPC 

H- 12-005  FERRY  ROAD  OVER  THE  MBTA 

600757 

853 

1 cn  nnn 

1998 

MVPC 

H- 12-006  UPPER  BRIDGE  STREET  OVER  THE 

MERRIMACK  RIVER 

3284 

HAVERHILL-  DOWNTOWN  BICYCLE  PARKING 

$13,125. 

$10,500. 

STP 

ENH 

1997 

MVPC 

600212 

793 

HaVERTTTT.T.-    TNT*PT?^Rf^TOM  TMPRnVT?MENT<5 

?  • 

NFA 

NFA 

1999 

HVPC 

HILLDALE  AVENUE,  MONUMENT  AND  BENNINGTON 

STREETS 

3176 

HAVERHILL-  NINE  LOCATIONS 

$2,000,000. 

$. 

NFA 

NFA 

1999 

MVPC 

600214 

1136 

HAVERHILL-  RECONSTRUCTION  OF  ROUTE  125, 

$4,500,000. 

$. 

NFA 

NFA 

1997 

MVPC 

BASILIERE  BR  &  SALEM  ST     FROM  S.  MAIN  TO 

PEABODY  ST 

600216 

1137 

HAVERHILL-   RECONSTRUCTION  OF  SALEM 

$1,500,000. 

$. 

NFA 

NFA 

1997 

MVPC 
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STREET  FROM  GROVELAND  T.L.  TO  SOUTH  MAIN 
STREET   (ROUTE  125) 


600014  471  HAVERHILL-  TRAFFIC  SAFETY  IMPROVEMENTS,  $360,000.  $.   NFA  NFA  1997  KVPC 

WATER  STREET  9  GROVELAND  STREET 

061301         1112  HAVERHILL-  WEST  NEWBURY-  BRIDGE  $2,000,000.         $1,600,000.   BRR  ON  1997  HVPC 

REHABILITATION,   BR*  H-12-020=W-20-004 
MAIN  STREET  OVER  THE  MERRIMACK  RIVER 
(ROCKS  VILLAGE  BR.) 

1560  HEATH  COLRAIN  RD  PAVE  &  CULVERT  RESTOR  2  $282,872.  $226,298.   STP  OTHR  1999  FCDP 

MILES    (SEE  ADAMSVILLE  RD,  COLRAIN) 


114880  318  HINGHAM-  NORWELL-  INTERSECTION  OF  ROUTE 

53    (WHITING  STREET)   &  ROUTE  228 
(WASHINGTON  STREET) 


$2,500,000. 


$2,000,000.  STP 


BOS 


1997  HAPC 


600518         1090  HINGHAM-  RECONSTRUCTION/SIGHALIZATION 

ROUTE  228  (DERBY  STREET)  FROM  ROUTE  3  TO 
ROUTE  53 


$700,000. 


$560,000.  STP 


BOS 


1999  HAPC 


600412  924  HINGHAM/ COHAS SETT  -  RESURFACING  & 

RELATED  WORK  ON  RTE  228  MAIN  ST.,  SHORT 
ST.,   LEAVITT  STREET,   EAST  STREET,  HULL 
STREET) 


$2,600,000. 


$.  NFA 


NFA 


1997  HAPC 


122906  334  HINSDALE-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 

H-ie-004  ROUTE  8  OVER  THE  EAST  BRANCH  OF 
THE  HOUSATONIC  RIVER 


$800,000. 


$640,000.  BRR 


ON 


1998  BCRPC 


601500         3131  HINSDALE-  RESURFACING  &  RELATED  WORK, 
ROUTE  8    (NORTH  MAIN  STREET  &  SOXJTH  ST) 
FROM  DALTON  T.L.   TO  HIDDLEFIELD  RD. 
(1.75  MILES) 


$700,000. 


$.  NFA 


NFA 


1997  BCRFC 


601655         3182  HOLDEN-  BRIDGE  REPLACEMENT,   BR#  H-18-016  $480,000.  $384,000.   BRR  OFF  1997  OOtPC 

RIVER  STREEET  OVER  QUINAPOXST  RIVER 

601576         3222  HOLDEN-  MILLING  &  RESURFACING,   ROUTE  31  $2,500,000.  $.  NFA  NFA  1998  CHRPC 

(PAXTON  ROAD,    SOUTH  ROAD,  RESERVOIR 
STREET)   FROM  PAXTON  T.L.  TO  ROUTE  122A 
(3.3  MILES) 


600337         1127  HOLDEN-  RECONSTRUCTION  OF  MAIN  STREET  $2,000,000.  $.  NFA  NFA  1997  CHRPC 

(ROUTE  122A)   FROM  THE  ROUTE  122A/ROUTE 
31  INTERSECTION  TO  SHREWSBURY  STREET, 
(1.85  MI) 


600338         1032  HOLDEN-  RECONSTRUCTION  OF  SHREWSBURY  $1,000,000.  $800,000.   STP  WOR  1997  CMRPC 

STREET  FROM  MAIN  STREET  EASTERLY  TO 
DOYLE  ROAD,    0 . 9  MI . 
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ME  :  9/5/96 

COMMONWEALTH 

OF  MASSACHUSETTS 

STATEWIDE  TRANSPORTATION  IMPROVEMENT 

PROGRAM 

FY  97,     FY  98,        +     FY  99  ALP 

HABETICA 

L  LIST 

I  N  G 

ID  # 

DBKEY 

DESCRIP 

PROPTOTCOST 

PROPFEDCOST 

FUNDING 

SUBCAT 

PROPYEAR 

RPA 

3329 

HOLYOKE  CABOT  ST.  RECON 

$320,000. 

$256,000. 

STP 

SPR 

1999 

PVRPC 

2421 

HOLYOKE  DOWNTOWN  CONNECTOR 

$1, 900, 000 . 

$1,520,000. 

STP 

FLEX 

1999 

PVRPC 

2865 

HOLYOKE  INTERSECTION  IMPROVEMENTS 

$600,000. 

$. 

NFA 

NFA 

1999 

PVRPC 

2866 

HOLYOKE  LYNDEN  ST  INTERSECTION 

$400,000. 

$. 

NFA 

NFA 

1999 

PVRPC 

XMPROVEHENTS 

601178 

3483 

HOLYOKE-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 

$2,000,000. 

s. 

NFA 

NFA 

1997 

PVRPC 

H-21-014  ROUTE  141    (APPLETON  STREET) 

OVER  SECOND  LEVEL  CANAL 

600936 

2659 

HOLYOKE-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 

$2,000,000. 

$. 

NFA 

NFA 

1997 

PVRPC 

H-21-018  LYMAN  STREET  OVER  FIRST  LEVEL 

CANAL 

600935 

3484 

HOLYOKE-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 

$2,000,000. 

$. 

NFA 

NFA 

1997 

PVRPC 

H-21-020  ROOTE  141    (APPLETON  STREET) 

OVER  FISRT  LEVEL  CANAL 

601092 

2942 

HOPKINTON-  INTERSECTION  IMPROVEMENTS, 

$435,000. 

$. 

NFA 

NFA 

1997 

MAPC 

WEST  MAIN  ST/LDMBER  ST/HIGH  ST 

3019 

HDBBARDSTON  RTB  62  RESURFACING 

$750,000. 

$. 

NFA 

NFA 

1998 

MRPC 

601354 

2095 

HUBBAKDSTON-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 

$631,000. 

$504, 800. 

BRR 

ON 

1997 

MRPC 

H-24-012  HALE  ROAD  OVER  NATTY  POND  BROOK 

160040 

406 

HUDSON-  BRIDGE  REPLACEMENT,   BR#  H-25-002 

$560,000. 

$448,000. 

STP 

BOS 

1997 

MAPC 

CHAPIN  ROAD  OVER  THE  ASSABET  RIVER 

601607 

3373 

HULL-   3R  PROJECT,  ATLANTIC  AVENUE  FROM 

$600,000. 

$. 

NFA 

NFA 

1998 

MAPC 

NANTASKET  AVENUE  TO  COHASSET  T.L. 

119000 

328 

HUNTINGTON-  DEMO  PROJECT-  RECONSTRUCTION 

$6,230,000. 

$. 

NFA 

NFA 

1997 

PVRPC 

OF  RTE  66  FROM  RTE  112  TO  W.  HAMPTON  TL 

INCL.   BR. REP.,   BR#  H-27-023  LYMAN 

RD/POND  BROOK 

1189 

KINGSTON  RESURF  &  RELATED    (ROUTE  80) 

$390,000. 

$. 

NFA 

NFA 

1998 

OCPC 

024090 

1115 

KINGSTON-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 

$400,000. 

$320,000. 

STP 

OTER 

1999 

OCPC 

K-01-002  EUI  STREET  OVER  THE  JONES  RIVER 

600758 

3034 

KINGSTON-   DECK  REPLACEMENT,    BR#  K-01-13A 

$500,000. 

$400, 000. 

BRR 

ON 

1999 

OCPC 

ROUTE  3 A   (MAIN  STREET)   OVER  ROUTE  3 

601164 

3035 

KINGSTON-   PARTIAL  RECONSTRUCTION,  ROUTE 

$1,250,000. 

$1,000,000. 

STP 

FLEX 

1998 

OCPC 

106    (MAIN  STREET,  WAPPING  ROAD)  (5,300 

FEET) 

600413 

925 

KINGSTON-  RESURFACING  AND  RELATED  WORK 

$429,000. 

$. 

NFA 

NFA 

1998 

OCPC 

601397 

3156 

KINGSTON-  ROADWAY  &  TRAFFIC  SIGNAL 

$425,000. 

$. 

NFA 

NFA 

1997 

OCPC 

INSTALLATION,  EXTENSION  OF  SMITE  LANE  TO 
ROUTE  3A 
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135850  368  LAKEVILLE-  MIDDLEB0R0U6H-  BRIDGE 

REPLACEMENT,   BR#  L-01-003=M-18-021 
VAUGHN  STREET  OVER  THE  NEMASKET  RIVER 


$350,000. 


$.  NFA  NFA 


1997  SRPEDD 


600356         1034  LAKEVILLE-  RELOCATION  OP  ROUTE  79  (RHODE 
ISLAND  ROAD)    2,069  FT. 


$1,000,000.  $800,000.   STP  PROV 


1999  SRPEDD 


600416  928  LAKEVILLE-  RESURFACING  AND  RELATED  WORK 

ON  ROUTE  105    (BEDFORD  STREET) 


$100,000. 


$.  NFA  NFA 


1999  SRPEDD 


600405  917  LAKEVILLE-  RESURFACING  AND  RELATED  WORK 

ON  ROUTE  79    (RHODE  ISLAND  ROAD) 


$190,000. 


$.  NFA  NFA 


1999  SRPEDD 


180514  420  LANCASTER-  LEOMINSTER-  ROUTE  2/HARVARD 

STREET  INTERCHANGE 


$4,800,000.         $3,840,000.  NHS  NHS 


1999  MRPC 


601348         3472  LANCASTER-  MILLING  &  RESURFACING,  ROUTE 
7  0    (LUNENBURG  ROAD)   FROM  ROUTE  2  TO  MM 
18.496   (2.25  MILES)7 


$550,000. 


$.  NFA  NFA 


1998  MRPC 


1765  LANESBOROUGH  -RESURF/DRAIN  RPR.  OLD 
CHESHIRE  RD 


$400,000.  $320,000.  STP  FLEX 


1999  BCRPC 


3256  LANESBOROUGH-  MALL  RD.   RESURFACING  & 
DRAINAGE 


$310,000. 


$.  NFA  NFA 


1999  BCRPC 


601558         3132  LANESBOROUGH-  RESURFACING  &  RELATED 

WORK,  BRODIE  MOUNTAIN  ROAD  FROM  ROUTE  7 
TO  BAILY  ROAD   (0.8  MILES) 


$250,000.  $200,000.   STP  FLEX 


1998  BCRPC 


2192  LAWRENCE  DEMONSTRATION  PROJECT  PE 
PHASE  I 


$875,000.  $700,000.   FA  FA 


1997  MVPC 


2197  LAWRENCE  WATER  ST     RESURFACING  /  RECON 
FROM  CANAL  ST  TO  METHUEN  T.L. 


$2,100,000. 


$.  NFA  NFA 


1999  MVPC 


010910  37  LAWRENCE-   BRIDGE  REHABILITATION,  BR# 

L-04-017  CANAL  STREET  OVER  SPICKETT 
RIVER 


$4,000,000.  $3,200,000.   STP  LAW 


1997  MVPC 


601480         3175  LAWRENCE-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 

L- 04 -047  ACCESS  ROAD  OVER  NORTH  CANAL 


$887,000. 


$.  NFA  NFA 


1997  MVPC 


600303         1126  LAWRENCE-  RECONSTRUCTION  OF  ROUTE  114 
(WINTHROP  AVENUE) 


$3,000,000.  $2,400,000.  NHS  NES 


1999  MVPC 


066961         2971  LAWRENCE-  ROUTE  1-495  /  MARSTON  STREET, 

CONSTRUCTION  OF  THREE  NEW  RAMPS,    ONE  NEW 
BRIDGE  &  REALIGNMENT  OF  EXIST.   RAMPS  & 
BRIDGES    (DEMONSTRATION  PROJECT) 


$9,125,000.  $7,300,000.   FA  FA 


1998  MVPC 


1766  LEE  -IMPROVE  HOUSATONIC  ST.   GATEWAY  TO  $567,000.  $453,600.   STP  ENH  1997  BCRPC 
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BERKSHIRES  PROJECT  Z 


601210  1769  LEE-  3R  PROJECT,  ROUTE  20  (MAIN,  WEST 
CENTER  &  WEST  PARK  STREETS)  FROM  PARK 
ST.   TO  HOUSATONIC  RIVER  BRIDGE 


$1,000,000.  $800,000.   STP  FLEX 


1997  BCRPC 


601318  3119  LEE-  RECONSTRUCTION,  BRADLEY  STREET  AND 
MILL  STREET  FROM  COLUMBIA  STREET  TO  THE 
LENOX  T.L.    {0.7  MILES) 


$625,000.  $500,000.   STP  FLEX 


1998  BCRPC 


601317         1737  LEE-  RECONSTRUCTION,    CENTER  STREET  & 
COLUMBIA  STREET  FROM  MAIN  STREET  TO 
BRADLEY  STREET    (1.5  MILES) 


$950,000. 


$.  NFA  NFA 


1998  BCRPC 


601319         3120  LEE-  RECONSTRUCTION,    STOCKBRIDGE  ROAD 
FROM  THE  STOCKBRIDGE  T.L.   TO  SPRING 
STREET   (1.7  MILES) 


$714,000. 


$.   NFA  NFA 


1998  BCRPC 


601320         3121  LEE-  RECONSTRUCTION,   TYRINGHAM  ROAD  FROM 
THE  TYRINGHAM  T.L.  TO  ROUTE  102  (2.0 
MILES) 


$650,000. 


$.   NFA  NFA 


1998  BCRPC 


600857        2065  LEICESTER-  MILLING  &  RESURFACING,  RT.9 
(MAIN  STREET)   PHASE  Z 


$1,800,000. 


$.  NFA  NFA 


1997  CKRPC 


1743  LENOX  -  RESURFACE  HOUSATONIC  ST 
3255  LENOX-  RESTORATION  OF  6  HISTORIC 
RAILROAD  CARS 


$100,000. 
$200,000. 


$.  NFA 
$160,000.  STP 


NFA 
ENE 


1999  BCRPC 
1999  BCRPC 


3538  LEOMINSTER  BIKBWAY  PROJECT 
600760         2244  LEOMINSTER-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 

L-08-003  MECHANIC  STREET  OVER  THE  NORTH 
NASHUA  RIVER 


$80,000. 
$1,300,000. 


$64,000.  STP 
$1,040,000.  BRR 


ENH 
ON 


1997  MRPC 

1998  KRPC 


601358         3333  LEOMINSTER-  HILLING  &  RESURFACING,  ROUTE 
13    (MAIN  STREET)   FROM  LUNENBURG  T.L.  TO 
PROSPECT  STREET   (2.4  MILES) 


$650,000.  $520,000.   STP  FLEX 


1998  MRPC 


601364         2557  LEOMINSTER-  SIGNAL  INSTALLATION, 

HAMILTON  ST/RIVER  ST/CRAWFORD  STREET 
INTERSECTION 


$400,000. 


$320,000.   STP  FLEX 


1998  MRPC 


3311  LBVERETT-  SHUTBSBURY  RD.  RECON. 
600703  980  LEXINGTON-  BRIDGE  REHABILITATION,  BR# 

L-10-009  ROUTE  2  OVER  ROtJTE  1-95  (ROUTE 
128) 


$1,500,000.  $1,200,000.  STP  FLEX 
$5,000,000.  $.   NFA  NFA 


1998  FCDP 
1998  MAPC 


043550  163  LEXINGTON-  MARRETT  RD ,  IHPROV . RT .  2 A  FRH 

RT.128  TO  BEYOND  MASS  AVE  EXTENSION 


$2,000,000. 


$.   NFA  NFA 


1997  KAPC 


1579  LEYDEN  -  FRIZZELL  HILL  RESURF  BETWEEN 
GREENFILED  RD  &  BRATTLEBORO  RD 


$22,500. 


$.   NFA  NFA 


1998  FCDP 
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1576  LEYDEN  -  GREENFIELD  RD  RESURF  FRH 
GREENFIELD  T.L.  TO  LEYDEN  CTR 


$405,000. 


$.   NFA  NFA 


1998  FCDP 


086461  740  LINCOLN-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 

L-12-002  CONCORD  ROAD  (ROUTE  126)  OVER 
THE  B  &  H  RAILROAD 


$700,000.  $560,000.  STP  BOS 


1998  HAFC 


600994         3315  LONGHEADOW-  BRIDGE  REHABILITATION,  BR# 
L-14-002  BARK  HAUL  ROAD  OVER  ROUTE  1-91 


$800,000.  $640,000.  STP  SPR 


1997  PVRPC 


1789  LOWELL  -  DOWNTOWN  LOWELL  DIRECTIONAL 
SIGNAGE  PROGRAM 


$500,000.  $400,000.   STP  OTHR 


1999  NMAC 


1808  LOWELL  -   INTERSECT  IHPROV  9  BRIDGE  & 
WILLARD 


$250,000. 


$.  NFA  NFA 


1999  NHAC 


1797  LOWELL  -  REVISED  DEIS/EIS  FOR  PERMANENT 
BR  OVER  MERRIMACK 


$1,000,000. 


$.  NFA  NFA 


1997  NMAC 


1816  LOWELL  CHELM  WESTFORD  -  CONSTR.  BRUCE  N. 
FREEMAN  BIKE  PATE   (PHASE  I) 


$3,000,000. 


$.  NFA  NFA 


1998  NMAC 


2500  LOWELL  GALLAGHER  TERMINAL  PARKING 
EXPANSION 


$1,000,000.  $800,000.   CHQ  CMQ 


1997  NMAC 


2581  LOWELL  PUBLIC  LANDS  HICSWAYS  -  RTVERWALK  $5,736,097. 
3405  LOWELL  SWAMP  LOCKS  REHAB  $218,624. 
2410  LOWELL  WALKER  ST  BRIDGE  REPLACEMENT  $1,000,000. 
601475         3314  LOWELL-  BRIDGE  RECONSTRUCTION,   BR#  $2,000,000. 

L-15-060  ROUTE  110  SB/LOWELL-LAWRENCE 

BLVD  &  L-15-061  ROUTE  38 

NB/LOWELL-LAWRENCE  BLVD. 


$5,736,097.  FED 

$174,899.  STP 

$.  NFA 

$.  NFA 


AID 
ENH 
NFA 
NFA 


1997  NMAC 
1997  NMAC 

1997  NMAC 

1998  NMAC 


601409         3083  LOWELL-  BRIDGE  REHABILITATION,  BR# 

L-15-001  LINCOLN  STREET  OVER  CONRAIL 


$1,300,000.  $1,040,000.   BRR  ON 


1997  NHAC 


000910 


8  LOWELL-  BRIDGE  REHABILITATION,  BR« 

L-15-020  AIKEN  STREET  OVER  THE  MERRIMACK 
RIVER 


$4,000,000. 


$.  NFA  NFA 


1997  NHAC 


127750  341  LOWELL-   BRIDGE  REHABILITATION,  BR* 

L-15-022  SCHOOL  STREET  OVER  THE  NORTHERN 
CANAL  &  MERRIMACK  RIVER 


$1,600,000. 


$.  NFA  NFA 


1997  NHAC 


601511         2824  LOWELL-  BRIDGE  REPLACEMENT,   BR#  L-15-027 
AIKEN  STREET  OVER  NORTHERN  CANAL 


$1,600,000.         $1,280,000.  BRR  ON 


1998  NMAC 


601511         2825  LOWELL-  BRIDGE  REPLACEMENT,   BR#  L-15-027 
AIKEN  STREET  OVER  NORTHERN  CANAL 


$653,000.  $522,400.   BRR  ON 


1997  NMAC 


601625  3408  LOWELL-   BRIDGE  REPLACEMENT,    BR#  L-15-033 

BROADWAY  OVER  WESTERN  CANAL 


$423,000. 


$.  NFA  NFA 


1997  NMAC 
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3  345  LOWELL-  GALLAGHER  TEEMIHAL  EXPANSION 
601054         3023  LOWELL-  INTERSECTION  RECONSTRUCTION, 

ROUTE  113  (PAWTUCKET  BLVD.)  AT  OLD  FERRY 
ROAD 


$1,000,000. 
$300,000. 


$800,000.   CMQ  CMQ 
$.  NFA  NFA 


1998  NMAC 
1998  NHAC 


601529         3411  LOWELL-  PEDESTRIAN  OVERPASS /WALKWAY  OVER 
THE  SAMPSON  CONNECTOR  (DUTTON/THORNDIKE 
STREETS) 


$1,500,000. 


$1,200,000.  STP 


FLEX 


1998  NHAC 


601097         3402  LOWELL-  RECONSTRUCTION  BRIDGE  ROADWAY 
APPROACHES,   BR#  L-15-058  VFW  HIGHWAY 
OVER  BEAVER  BROOK 


$1,000,000. 


$800,000.   BRR  ON 


1997  NHAC 


601637  3410  LOWELL-  STRUCTtlRAI,  STEEL  REPAIR,  BR# 
L-lS-019  BRIDGE  STREET  OVER  HERRIHAC 
RIVER   (JOHN  C.   COX  MEMORIAL  BRIDGE) 


$2,500,000. 


$.  NFA 


NFA 


1997  NMAC 


601716         3193  LOWELL-  SUPERSTRUCTURE  REPLACEMENT,  BR# 
L- 15 -02 9  JEFFERSON  STREET  OVER  CANAL 


$287, 000. 


$229,600.  BRR  OFF 


1997  MHAC 


601392         3374  LYNN-  RECONSTRUCTION,   ROUTE  107  (WESTERN 
AVENUE)   FROM  THE  FOX  HILL  BRIDGE  TO 
CENTRE  STREET    (6000  FT.,    1700  STATE  HWY, 
4300  CITY) 


$3,000,000. 


$.  NFA  NFA 


1998  KAPC 


026710  103  LYNN-  SAUGUS-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 

L-18-016=S-05-008  ROXJTE  107  OVER  THE 
SAUGUS  RIVER   (FOX  HILL  BRIDGE) 


$12,000,000. 


$.  NFA  NFA 


1998  HAPC 


601188         2348  LYNNFIELD-   INTERSECTION  IMPROVEMENTS, 
SUMMER  STREET  AT  SALEM  STREET 


$250,000. 


$200,000.   STP  SAFE 


1998  HAPC 


600641  965  LYNNFIELD-  SAFETY  IHPROVEHENTS  3 

LOCATIONS,    SALEM  ST  »  WALNUT  ST;  SALEM 
ST  «  SUMMER  ST;  MAIN  ST  9  ROUTE  128 
RAMPS 


$350,000. 


$.  NFA  NFA 


1998  HAPC 


601357         1990  MALDEN-  RECONSTRUCTION,   ROUTE  60 

(PLEASANT  STREET)  FROM  MEDFORD  C.L. 
THROUGH  HIGHLAND  AVENUE   (2,300  FEET) 


$750,000. 


$.  NFA  NFA 


1997  MAPC 


600652  840  MANSFIELD-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 

H- 03 -002  WILLIAMS  STREET  OVER  THE  WADING 
RIVER 


$900,000. 


$720,000.  BRR  OFF 


1997  SRFEDD 


60113  9         1411  MARBLEHEAD-  SAFETY  IMPROVEMENTS, 
PLEASANT  STREET  9  VILLAGE  STREET 


$350,000. 


$280,000.   STP  BOS 


1999  MAPC 


006870         1130  MARLBOROUGH-  NORTHBOROUGH- 

RECONSTRUCTION  OF  BOUNDRY  STREET  & 
GODDARD  RR. 


$2,500,000. 


$.  NFA  NFA 


1997  HAPC 


063615 


732  MARLBOROUGH-   PROPOSED  INTERCHANGE  TO 


$12,000,000. 
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$.  NFA  NFA 


1998  MAPC 
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ROUTE  1-495  BETWEEN  ROUTES  20  &  9 


600428  771  MARLBOROUGH-  RECONSTRUCTION  OF  WEST  MAIN 

STREET   (ROUTE  20)   BETWEEN  BEACH  STREET 
AND  GRANGER  BOULEVARD   (3,100  FEET) 


$2,000,000. 


$.  MFA  NFA 


1997  HAPC 


601133  2752  MARLBOROUGH-  RESURFACING  &  WIDENING, 
ROUTE  20  (BOSTON  POST  ROAD)  FROM  THE 
NORTHBORO  TL  TO  FELTON  ST   (7,500  FEET) 


$2,000,000. 


$.  NFA  NFA 


1997  KAPC 


110200  294  HARSHFIELD-  SCITUATE-  BRIDGE 

REPLACEMENT,  BR#  M-07-002=S-07-002  ROUTE 
3A  OVER  THE  NORTH  RIVER 


$7,500,000. 


$.  NFA  NFA 


1998  KAPC 


3104  MARTHA'S  VINEVARD  VEHICLE  (2) 
REPLACEMENT 


$171,295. 


$137,036.   STP  FLEX 


1997  HVC 


3005  MARTHA'S  VINEYARD  NON-POINT  SOURCE 
POLLUTION  REMEDIATION 


$200,000. 


$160,000.   STP  FLEX 


1999  HVC 


3002  MARTHA'S  VINEYARD  ROAD  IMPROVEMENTS  : 

BARNES  RD .  ,    LAMBERT '  S  COVE  RD .       (  ETC  ) 


$1,200,000. 


$960,000.   STP  FLEX 


1997  HVC 


3347  MARTHA'S  VINEYARD  ROAD  IMPROVEMENTS: 
ATLANTIC  AVE,   SLOUGH  COVE  RD. 


$390, 000. 


$312,000.   STP  FLEX 


1998  HVC 


3348  MARTHA'S  VINEYARD  ROAD  IMPROVEMENTS: 
KATAMA  RD.    ,   WATER  ST.     PARKING  LOT 


$575,000. 


$460,000.   STP  FLEX 


1999  HVC 


3004  HARTHA'S  VINEYARD  ROAD  SAFETY  PROJECTS 
3546  MARTHA'S  VINEYARD  TRANSIT  VEHICLE   (  2  ) 
REPLACEMENT 


$50,000.  $40,000.   STP  SAFE 

$171,295.  $137,036.   STP  FLEX 


1998  HVC 

1999  HVC 


223  6  MARTHA'S  VINEYARD  TRANSIT  VEHICLE 
ACQtJISITION 


$900,000. 


$720,000.  CMQ  CMQ 


1999  HVC 


3105  MARTHA'S  VINEYARD  VEHICLE  ACQUISITION  ( 
ELECTRIC  BUS) 


$225,000. 


$180,000.   STP  FLEX 


1998  MVC 


3106  MARTHA'S  VINEYARD:   ELECTRIC  BUS  CHARGER 
2879  HASHFEE     SOUTH  SANDWICH  RD.  RESURFACING 
2902  HASHPEE  COTUIT  RD.  9  PIMLICO  POND 
INTERSECTION  IMPROVEMENT 


$100,000. 
$325,000. 
$55,000. 


$80,000.   STP  ENH 
$.  NFA  NFA 
$44,000.   STP  SAFE 


1998  MVC 
1997  CCPEDC 

1999  CCPEDC 


2893  HASHPEE  HOOPHOLE  RD.  RESURFACING 
2  880  HASHPEE  QX7INAT  AVE  0  ORCHARD  RD. 
INTERSECTION  IMPROVEMENTS 


$270,000. 
$35,000. 


$216,000.  STP 
$28,000.  STP 


FLEX 
SAFE 


1999  CCPEDC 
1999  CCPEDC 


2877  HASHPEE  RECONSTRUCTION  OF  A  SECTION  OF 
RTE  151 


$300,000. 


$.  NFA  NFA 


1997  CCPEDC 


1268  MASHPEE  RESURFACING  GREAT  NECK  SOUTH 

1269  MASHPEE  RESURFACING  QUINAQUISSETT  AVE 


$550,000. 
$540,000. 
32 


$.  NFA 
$.  NFA 


NFA 
NFA 


1997  CCPEDC 

1998  CCPEDC 
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(BARNSTABLE  T.L.    -  RTE  28) 


2881  HASHFEE  RTE  130  «  GREAT  NECK  RD. 
INTERSECTION  IMPROVEMENT 


$210,000. 


$168,000.   STP  SAFE 


1999  CCPEDC 


600691         1066  MEDFIELD-  SHERBORN-  RESURFACING  AND 
RELATED  WORK  ON  RT.27    (NORTH  MEADOWS 
ROAD) 


$900, 000. 


$.   NFA  NFA 


1997  MAPC 


2168  HEDFORD  COMMERCIAL  ST. 
3279  MEDFORD-  PARK  &  RIDE  SPACES  AT 
WELLINGTON  STATION 


$10,000,000.  $.  NFA  NFA 

$2,500,000.  $2,000,000.   STP  FLEX 


1998  MAPC 
1997  MAPC 


3356  HEDFORD-  WELLINGTON  STATION  PARK  &  RIDE 
3375  MEDFORD-  WELLINGTON  STATION  PARKING 
079800  242  MEDWAY-  MILLIS-  RECONSTRUCTION  OF  ROUTE 

109  FROM  COFFEE  STREET   (MEDWAY)  TO 
INTERSECTION  OF  FARM  &  PLEASANT  (MILLIS) 


$2,500,000.  $2,000,000.  STP  FLEX 
$2,500,000.  $2,000,000.  STP  FLEX 
$3,500,000.  $.  NFA  NFA 


1998  MAPC 

1999  MAPC 
1997  MAPC 


601552         3357  MELROSE-  ROADWAY  REHABILITATION  &  SIGNAL 
UPGRADE,   MAIN  STREET  &  GREEN  STREET 


$2,200,000.         $1,760,000.  STP  BOS 


1999  MAPC 


601553         3468  MELROSE-  ROADWAY  REHABILITATION  &  SIGNAL 
UPGRADE,   MAIN  STREET  &  LEBANON  STREET 


$1,400, 000. 


$.  NFA  NFA 


1998  MAPC 


2962  MERRIMACK  VALLEY     BUS  PURCHASE   :  6 
INTERCITY  COACHES 


$1,800,000.         $1,440,000.  CMQ  CMQ 


1997  MVPC 


600761  856  METHUEN-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 

M- 17 -013  LOWELL  STREET  OVER  THE  SPICKETT 
RIVER 


$800,000.  $640,000.  BRR  ON 


1997  MVPC 


3285  METHUEN-  DOWNTOWN  RIVERWALK  PLANNING  & 
ENGINEERING 


$135,000.  $108,000.   STP  ENH 


1997  MVPC 


600762  857  MIDDLEBOROUGH-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 

H-18-012  NEMASKET  STREET  OVER  THE 
NEMASKET  RIVER 


$350,000. 


$.  NFA  NFA 


1998  SRFEDD 


600653  763  MIDDLEBOROUGH-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 

M-18-048  MILLER  STREET  OVER  RT. 1-495 
N.B. 


$2,500,000. 


$.  NFA  NFA 


1997  SRPEDD 


015325  865  MIDDLEFIELD-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 

M-19-009  CUU^K  WRIGHT  ROAD  OVER  GLENDALE 
BROOK 


$450,000.  $360,000.   BRR  OFF 


1997  PVRPC 


600218         1139  MIDDLETON-  RECONSTRUCTION  OF  ROUTE  62 
(BOSTON  STREET)   FROM  PEABODY  C.L.  TO 
ROUTE  114 


$1,500,000. 


$.  NFA  NFA 


1998  MAPC 


600227         1125  MIDDLETON-  SAFETY 

IMPROVEMENTS/CHANNELIZATION  ROUTE  114 


$500,000. 


$400,000.   STP  BOS 


1998  HAPC 
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(NORTH  MAIN  STREET) 


2919  HILLBURY     RTE  146  SEGMENT  SOUTH  OF 
TURNPIKE  TO  END  INCL.   RTE  122A 
INTERCHANGE   (PHASED  FUNDING  II  ) 


$15,000,000.       $12,000,000.  STP 


FLEX 


1998  CHRPC 


2910  MILLBURY  BLACKSTONE  MASSACHUSETTS 

BLACKSTONE  RIVER  BIKEWAY  CONSTRUCTION 


$4,000,000. 


$3,200,000.  STP 


FLEX 


1999  CHRPC 


600903         2918  MILLBURY-  RT.146  PROJECT,   RT.146  SEGMENT 
SOUTH  OF  TURNPIKE  TO  END  INCLUDING 
RT.122A  INTERCHANGE     (PHASED  FUNDING  I  ) 


$15,000,000.       $12,000,000.  STP  FLEX 


1997  CMRPC 


600905         2922  MILLBURY-  WORCESTER-  RT.146  PROJECT, 
RT.20  SEGMENT        (  PHASED  FUNDING  I  ) 


$17,500,000.        $14,000,000.   STP  FLEX 


1999  CMRPC 


601062         1996  MILLIS-   3R  PROJECT,   ROUTES  109  &  115, 
HILLISTON  ROAD,   SPRING  STREET,  UNION 
STREET  AND  VILLAGE  STREET  (RD 
RECON  RT.    109  FR  PLEASANT  ST  TO  HEDFIELD 
TL) 


$1,700,000. 


$.  NFA  NFA 


1998  MAPC 


601667         3532  MILLIS-  BRIDGE  REPUVCEMENT ,   BR«  M-23-006 
PLEASANT  STREET  OVER  CHARLES  RIVER 


$629,000. 


$.  NFA  NFA 


1999  MAPC 


012650  53  HILLVILLE-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 

M-24-003  CENTRAL  STREET  OVER  THE  P&W 
RAILROAD 


$4,000,000. 


$.  NFA  NFA 


1998  CMRPC 


021120         3460  MILTON-  QUINCY-  DRAINAGE  IMPROVEMENT 
PROJECT  -  CUNNINGHAM- FURNACE  BROOK 


$10,000,000. 


$.  NFA 


NFA 


1998  MAPC 


071715  782  MILTON-  QUINCY-  NOISE  BARRIER 

INSTALLATION  BOTH  SIDES  OF  RT.I-93 


$2,900,000. 


$2,610,000.  IM 


IM 


1997  MAPC 


106901  285  MILTON-  RESURFACING/RECONSTRUCTION  OF 

ROUTE  28    (RANDOLPH  AVENUE)  FROM 
REEDSDALE  ROAD  TO  MILTON/QUINCY  T.L. 


$2,250,000. 


$.  NFA 


NFA 


1997  MAPC 


060850  214  MONROE-  RECONSTRUCTION  OF  RIVER  ROAD 

FROM  STA.   29'fOO  NORTH  TO  STA.   113-f50  ## 


$3,800,040.         $3,040,032.  STP 


FLEX 


1997  FCDP 


242  6  HONSON  BRIHFIELD  RD  REST7RFACING 
2451  MONSON  ELY  RD  RESURFACING 
2450  MONSON  HOSPITAL  RD  RECON 
3322  MONSON  THOMPSON  ST.   REHAB.    -  RTE  32  TO 
MARGARET  ST. 


$400,000. 
$500,000. 
$400,000. 
$475,000. 


$320,000.  STP 

$400,000.  STP 

$320,000.  STP 

$380,000.  STP 


FLEX 
FLEX 
FLEX 
FLEX 


1997  PVRPC 

1998  PVRPC 
1998  PVRPC 
1997  PVRPC 


2452  MONSON  UPPER  HAMPDEN  RD  RECON 
030512  122  MONSON-  BRIDGE  REHABILITATION,  BR# 

M-27-012  HOVEY  ROAD  OVER  CONRAIL 


$700,000. 
$640,000. 


$560,000.  STP 
$512,000.  STP 


FLEX 
FLEX 


1998  PVRPC 
1997  PVRPC 


601502         3485  MONSON-  RECONSTRUCTION,   LOWER  HAMPDEN 


$4,000,000. 
34 


$.  NFA 


NFA 


1997  PVRPC 


re  :9/5/96 


FY  97, 

ID  «       DB  KEY  DESCRIP 


ROAD  FROM  HAMPDEN  T.L.  TO  ELM  STREET 
(4.2  MILES) 


601728 


600620 


601438 


600862 


2427 

MONSON-  RECONSTRtJCTION,   WALES  ROAD  FROM 

$400,000. 

$320, 000. 

STP 

FLEX 

1998 

PVRPC 

MOULTON  HILL  ROAD  TO  THE  WALES  T.L. 

3189 

MONTACHUSET  REGION  ENHANCEMENT  PROGRAM 

$825, 000. 

$660,000. 

STP 

ENH 

1999 

MRPC 

2508 

MONTACHnSETT  REGION  -  HART     PX7RCHASE  OF 

$496,000. 

$396,800. 

CMQ 

CMQ 

1999 

MRPC 

10  VANS 

2509 

MONTACHUSETT  REGION  MART  MAINTENANCE 

$1,000,000. 

$800,000. 

STP 

FLEX 

1999 

MRPC 

FACILITY  CONSTRtJCTION 

3188 

MONTACHUSETT  REGION  TRANSPORTATION 

$511, 000 . 

$408,800 . 

STP 

ENH 

1998 

MRPC 

ENHANCEMENT  PROGRAM 

2510 

MONTAGUE     SIXTH  ST  BRIDGE  #  M-28-16 

$1,000,000. 

$. 

NFA 

NFA 

1998 

FCDP 

3170 

MONTAGUE-  AVENUE  A 

$150, 000 . 

$120, 000 . 

STP 

FLEX 

1999 

FCDP 

752 

MONTAGUE-  BRIDGE  REPLACEMENTS,  BR# 

$500,000. 

$. 

NFA 

NFA 

1997 

FCDP 

M-28-022  FERRY  ROAD  OVER  SAWMILL  RIVER  & 

BR*  M-28-023  MEADOW  ROAD  OVER  THE  SMALL 

RIVER 

1540 

MONTAGUE-  RECLAMATION  &  RESURFACING,  L 

$80,000. 

$. 

NFA 

NFA 

1997 

FCDP 

STREET  FROM  THIRD  STREET  TO  SEVENTH 

STREET   (1,250  FEET) 

3467 

MONTAGUE-  SEVENTH  ST 

$200,000. 

$. 

NFA 

NFA 

1998 

FCDP 

3164 

MONTAGUE-  WENDELL-  BRIDGE  REPLACEMENT, 

$200, 000 . 

$160 , 000 . 

BRR 

OFF 

1998 

FCDP 

BR#  H-28-035-W-15-010  MORMON  HOLLOW 

ROAD/DAVIS  ROAD  OVER  LYONS  BROOK 

1744 

HT.  WASHINGTON  -  RECON/WIDE/GRBRAIL  BASH 

$1,250,000. 

$1,000,000. 

STP 

FLEX 

1999 

BCRPC 

BISH  FALLS  RD 

1931 

MVRTA  -REPL.   12  1987  ACCESS.  TRANS. 

$2,700,000. 

$2,160,000. 

CMQ 

CMQ 

1998 

MVPC 

BUSES  W/12  NEW  ONES 

3549 

NANTUCKET     SIDEWALKS  ON  SPARKS  AVE  & 

$133,000. 

$106,400. 

STP 

ENH 

1997 

NRPEDC 

PLEASANT  ST. 

2253 

NANTUCKET  -  POLPIS  RD  BIKEPATH 

$1,100,000. 

$. 

NFA 

NFA 

1997 

NRPEDC 

3552 

NAn^UUlUST  NUsADlSiSK   JrAlul  aU  .  D±]SJirAlt± 

O  C  A    ft  n  A 

A  o  ft  ft     A  ft  ft 

STP 

ENH 

1999 

limn  L"  1 

3551 

NANTUCKET  NRTA  PURCHASE  OF  2  MINIBUSES 

$140,000. 

$112,000. 

CMQ 

CMQ 

1998 

NRPEDC 

3280 

NAJNTUCKET  REGION  ENHANCEMENT  PROGRAM 

$378,543. 

$302,834. 

STP 

ENH 

1997 

NRPEDC 

3547 

NANTUCKET-  EEL  POINT  RD.   BIKE  PATH 

$240,000. 

$192,000. 

STP 

ENH 

1997 

NRPEDC 

3550 

NANTUCKET-  FAIRGROUNDS  RD .  BIKEPATH 

$390,000. 

$312,000. 

STP 

ENH 

1998 

NRPEDC 

3548 

NANTUCKET-   IN-TOWN  BIKE  PATH  I 

$140,000. 

$112,000. 

STP 

ENH 

1997 

NRPEDC 

3553 

NANTUCKET-  NRTA  PURCHASE  OF  2  MINIBUSES 

$140,000. 

$112, 000. 

CMQ 

CMQ 

1999 

NRPEDC 

3527 

NANTUCKET-  OLD  SOUTH  RD .  BIKEPATH  - 

$400,000. 

$. 

NFA 

NFA 

1998 

NRPEDC 

PHASE  II 

3554 

NANTUCKET-  OLD  SOUTH  RD.  BIKEPATH  I 

$100,000. 

$. 

NFA 

NFA 

1997 

NRPEDC 
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1659  NANTUCKET-  WASHINGTON  ST.  PARKING  LOT 
PAVING  (  LOCAL  SHARE  >  $24,000  ;  TOTAL 
COST  =  $240,000) 


$140, 000. 


$.  NFA 


NFA 


1997  HRPEDC 


3528  NANTUCKET-  WASHINGTON  ST.   PARKING  LOT 
IMPROVEMENTS  -  PHASE  II 


$100,000. 


$.  NFA 


NFA 


1998  NRPEDC 


601827         3436  NEEDHAM-  NEWTON-  RECONSTRUCTION,   NEEDHAM  $5,750,000.         $4,600,000.   STP  BOS  1999  MAPC 

STREET/HIGHLAND  AVENUE  FROM  CENTRE  ST  IN 
NEWTON  TO  ROUTE  1-95  IN  NEEDHAM  (1.6 
MILES) 


601593  2933  NEEDHAM-  RECONSTRUCTION,   ROUTE  135  $1,500,000.         $1,200,000.   STP  BOS  1997  MAPC 

(GREAT  PLAIN  AVENUE)    FROM  LINDEN  STREET 
TO  WELLESLEY  TL    (1.7  MILES) 

3272  NEW  BEDFORD  SHIP  ERNESTINA  $125,000.  $100,000.   STP  ENH  1997  SRPEDD 

REHABILITATION 


3271  NEW  BEDFORD-  BIKE  TRAIL 
600900         2718  NEW  BEDFORD-  RECONSTRUCTION,  RT.18 

(ACUSHNET  AVENUE)  FROM  MM  4.7  TO  MM  6.5 
(9600  FEET) 


$260,000. 
$1,800,000. 


$208,000.  STP 
$1,440,000.  STP 


ENH 
OTER 


1997  SRPEDD 

1998  SRPEDD 


600898         2719  NEW  BEDFORD-  RECONSTRUCTION,  RT.18 

(ACUSHNET  AVENUE)  FROM  MM  6.5  TO  MM  7.7 
(6600  FEET) 


$1,300,000. 


$1,040,000.  STP 


OTHR 


1998  SRPEDD 


3286  NEWBURYPORT-  RAIL  TO  TRAIL  PROJECT  II  $100,000.  $80,000.   STP  ENH  1997  MVPC 

601192  3000  NEWBURYPORT-  ROADWAY  REHABILITATION  &  $2,500,000.         $2,000,000.   STP  FLEX  1999  HVFC 

SIGNAL  UPDATE,   ROUTE  lA   (HIGH  STREET) 


3287  NEWBURYPORT-  ROADWAY  RUNNOFF  PROJECT  $88,900.               $71,120.   STP           ENH                         1997  MVPC 

601445         3228  NEWBURYPORT-  WEST  NEWBURY-  BRIDGE  $240,000.             $192,000.   BRR           OFF                         1997  MVPC 
REPLACEMENT,   BR#  N-11-0093W-20-003 
CURZON  HILL  ROAD  OVER  THE  ARTICHOKE 
RIVER 


600234            872  NEWTON-  BRIDGE  REPLACEMENT,   BR#  N- 12-012  $255,000.             $204,000.   STP           BOS                          1997  MAPC 
DEXTER  ROAD  OVER  LAUNDRY  BROOK 

600894         2520  NEWTON-  RECONSTRUCTION,   RT.16  $1,100,000.             $880,000.   STP           BOS                         1997  MAPC 
(WASHINGTON  STREET)   FROM  RT.3  0 
(COMMONWEALTH  AVE)   TO  RT . I- 95/RT . 128 
(5200  FEET) 


110980         2950  NEWTON-  WESTON-  DECK  REHABILITATION,   BR#  $1,000,000.  $800,000.   STP  BOS  1998  MAPC 

N-12-010«W-29-00S  SOUTH  AVENUE  (ROUTE 
30)    OVER  THE  CHARLES  RIVER 

601387  3454  NORFOLK-   3R  PROJECT,   UNION  STREET,  MAIN  $1,239,445.  $.  NFA  NFA  1997  MAPC 

STREET  &  ROCKWOOD  ROAD 
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601707  3133  NORTH  ADAMS-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 

N- 14 -004  PROTECTION  AVENUE  OVER  THE 
HOOSIC  RIVER 


$880,000. 


$.  NFA  NFA 


1998  BCRPC 


601494         3082  NORTH  ATTLEBOROUGH-  BRIDGE 

REHABILITATION,  BR#  N-16-046  ROtJTE  152 
OVER  ROUTE  1-95 


$3,000,000. 


$.  NFA  NFA 


1997  SRPEDD 


075158  766  NORTH  ATTLEBOROUGH-  PHASE  III, 

RECONSTRUCTION  OF  ROUTE  1  FROM  DRAPER 
AVENUE  TO  NORTH  ATTLEBOROUGH/FLAINVILLE 
T.L. 


$6,000,000. 


$.  NFA 


NFA 


1999  SRPEDD 


600410  922  NORTH  ATTLEBOROUGH-  RESURFACING  AND 

RELATED  WORK  ON  ROUTE  120    (HICKORY  ROAD) 


$50,000. 


$.  NFA  NFA 


1999  SRPEDD 


601053         3358  NORTH  READING-  INTERSECTION 

RECONSTRUCTION,  ROUTE  28  (MAIN  STREET) 
AT  NORTH  STREET 


$350,000.  $280,000.  STP  SAFE 


1999  MAPC 


600507         1086  NORTH  READING-  RESURFACING  &  RECLAMATION 
ON  ROUTE  62  FROM  ROUTE  28  TO  HIDDLETON 
T.L.    (5  MILES) 


$2,500,000.         $2,000,000.  STP  BOS 


1997  HAPC 


3495  NORTHAMPTON  RAIL  TRAIL  LINK 
601200         2662  NORTHAMPTON-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 

N-19-068  OLD  SPRINGFIELD  ROAD  OVER  THE 
MILL  RIVER 


$585,000.  $.  NFA  NFA 

$250,000.  $200,000.  BRR  OFF 


1999  PVRPC 
1997  PVRPC 


180525  422  NORTHAMPTON-  RECONSTRUCTION  OF  DAMON 

ROAD 


$1,650,000.         $1,320,000.  STP  FLEX 


1999  PVRPC 


601371         3216  NORTHBRIDGE-  3R  PROJECT,   SUTTON  STREET 
FROM  OXFORD/SUTTON  T.L.  TO  ROUTE  122 
(2.2  MILES) 


$1,800,000.  $1,440,000.   STP  WOR 


1998  CHRFC 


084963  248  NORTHBRIDGE-  BRIDGE  REHABILITATION;  BR# 

N-21-012  ROUTE  122    (PROVIDENCE  STREET) 
OVER  THE  PROVIDENCE  &  WORCESTER  RAILROAD 


$1,000,000. 


$.  NFA  NFA 


1997  CMRPC 


601372         2904  NORTHBRIDGE-  INTERSECTION 

IMPROVEMENTS/TRAFFIC  SIGNAL  UPDATE, 
MEMORIAL  SQUARE   (CHURCH,   LINWOOD,  MAIN, 
HILL  STS  &  DOUGLAS  ROAD) 


$250,000.  $200,000.   STP  WOR 


1998  CMRPC 


601565         3260  NORTHFIELD-  RECLAMATION,   ROUTE  63  FROM 
THE  ERVING  T.L.   NORTH  4.4  MILES 


$1,500,000. 


$.  NFA  NFA 


1997  FCDP 


601573         3518  NORTON-   3R  PROJECT,   BARROWS  STREET  FROM 
TAUNTON  AVENUE  TO  WORCESTER  STREET 


$320,000. 


$.  NFA  NFA 


1999  SRPEDD 


601574         3519  NORTON-  3R  PROJECT,   RESERVOIR  ST.  FROM 
TAUNTON  AVENUE  TO  MANSFIELD  T.L. 


$1,000,000. 


$.  NFA  NFA 


1999  SRPEDD 
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600764  859  NORTON-  BRIDGE  REPLACEMENT,   BR#  N-23-004 

BARROWS  STREET  OVER  THE  WADING  RIVER 


$600,000.  $480,000.  BRR  ON 


1997  SRPEDD 


600765  940  NORTON-  BRIDGE  REPLACEMENT,   BR#  N- 23 -006 

CRANE  STREET  OVER  THE  TERSE  MILE  RIVER 


$1,000,000.  $800,000.   BRR  OFF 


1999  SRPEDD 


1556  ORANGE  -  LOWER  RD  DRAINAGE  &  REPAVE  TO 
ATHOL  T.L. 


$224,000. 


$.  NFA  NFA 


1999  FCDP 


1578  ORANGE  -  NORTH  MAIN  ST  DRAIN,   REPAVE  & 
REPLACE  GRDRAIL  FRM  DEXTER  ST  TO 
N.ORANGE  RD 


$681,126. 


$.  NFA  NFA 


1999  FCDP 


1566  ORANGE  -  ROYALSTON  RD  DRAIN,   WIDEN,  & 
PAVE  ATHOL  RD  TO  TULLY  ROAD 


$196,944. 


$.   NFA  NFA 


1999  FCDP 


1567  ORANGE  -  RTE  202  REPAVE  EAST  FROM  NEW 
SALEM  T.L. 


$171,000.  $136,800.   STP  FLEX 


1999  FCDP 


1577  ORANGE  -  TUYLLEY  RD  DRAIN, WIDEN  &  REPAVE 
FRM  ATHOL  T.L.   TO  WARWICK  T.L. 


$1,296,250. 


$.   NFA  NFA 


1999  FCDP 


601288         3166  ORANGE-  BRIDGE  REPLACEMENT,   BR#  O-03-003 
ROYALSTON  ROAD  OVER  THE  WEST  BRANCH  OF 
THE  TULLY  RIVER 


$351,000. 


$.   NFA  NFA 


1997  FCDP 


601524         3165  ORANGE-  BRIDGE  REPLACEMENT,   BR*  O-03-008 
ROUTE  122    (SOUTH  MAIN  STREET)  OVER 
MILLERS  RTVER 


$975,000. 


$.  NFA  NFA 


1998  FCDP 


3262  ORANGE-  MILLERS  RTVER  GREENWAY 
601660         1573  ORANGE-  RESURFACING  &  RELATED  WORK,  WEST 
RIVER  STREET  FROM  ROUTE  122  TO  ROUTE  2 
(1.5  MILES) 

601660         3462  ORANGE-  RESURFACING  &  RELATED  WORK,  WEST 
RIVER  STREET  FROM  ROUTE  122  TO  ROUTE  2 
(1.5  MILES) 

3172  ORANGE-   RTE  122  S  MAIN  ST  RESURFACING 
600768  860  ORANGE-  WENDELL-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 

O-03-010=W-15-001  WENDELL  DEPOT  ROAD 
OVER  MILLERS  RIVER 

1571  ORANGE-ATHOL  RD  DRAIN  &  REPVE  FRM 
ROYALSTON  RD  TO  LOWR  RD 

1570  ORANGE-RTE  122  REPAVE  FRM  SUNSET  DR.  TO 
RTE  202 

1569  ORANGE-RTE  2A  COLD  PLANE  &  REPAVE  FRM 

WHITNEY  ST  EAST  TO  ATHOL  T.L. 


$43,590. 
$385,000. 


$385,000. 


$112, 500. 
$1,512,357. 


$264,000. 


$171,000. 


$221,760. 


$34,872.  STP 
$308,000.  STP 


ENH 
FLEX 


$308,000.   STP  FLEX 


$90,000.  STP  FLEX 
$1,209,886.   BRR  OFF 


$211,200.   STP  OTHR 


$136,800.   STP  FLEX 


$177,408.   STP  OTHR 


1997  FCDP 

1998  FCDP 


1997  FCDP 


1999  FCDP 
1997  FCDP 


1999  FCDP 


1999  FCDP 


1999  FCDP 
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601638 


1224  ORLEANS  PARK  &  RIDE 
1274  ORLEANS  RESURFACING  ROUTE  39 
2  540  ORLEANS-   INTERSECTION  IMPROVEMENTS,  MAIN 
STREET  AT  TONSET  ROAD 


$100,000.  $80,000.   CMQ  CMQ 

$85,000.  $.  NFA  NFA 

$270,000.  $216,000.   STP  FLEX 


1998  CCPEDC 
1998  CCPEDC 
1997  CCPEDC 


115251  320  OXFORD-  ROUTE  56  AT  COMINVILLE  ROAD, 

INSTALL  BEACON  &  RAISE  GRADE 


$100,000. 


$80,000.   STP  WOR 


1998  CMRPC 


2457  PALMER  STIMPSON  RD  RECON 
601504         3487  PAUEBR-  RECONSTRUCTION,   ROUTE  32  (WARE 
ROAD)   FROM  300'   SOUTH  OF  STIMSON  ST.  TO 
WARE  T.L.    (4.0  MILES) 


$1,000,000. 
$4,000,000. 


$.  NFA 
$.  NFA 


NFA 
NFA 


1999  PVRPC 
1998  PVRPC 


035906  137  PEABODY-  BRIDGE  REHABILITATION,  BR# 

P-03-008  JOHNSON  STREET  EXTENSION  BRIDGE 
OVER  THE  B  &  M  RAILROAD 


$124,000. 


$.  NFA 


NFA 


1997  MAPC 


600226  795  PEABODY-  CONSTRUCTION  OF  REPLACEMENT 

PARKING   (DOWNTOWN  -  79  SPACES) 


$1,000,000. 


$800,000.  STP  BOS 


1999  MAPC 


600213  949  PEABODY-  RECONSTRUCTION  OF  THE 

INTERSECTION  OF  AHDOVER   (ROUTE  114)  , 
CENTRAL,    ENDICOTT  &  PULASKI  STREETS 
(WILSON  SQUARE)   PHASE  I 


$1,500,000.  $1,200,000.   STP  SAFE 


1998  MAPC 


600566         2025  PEABODY-  SIGNALIZATION  LOWELL  STREET  AT 
BOURBON  STREET 


$75,000. 


$60,000.  STP 


BOS 


1999  MAPC 


2870  PELHAM  BUFFAM  RD  RECONSTRUCTION 
3330  PELHAM-  HARKNESS  RD.  RECON. 
601154         2428  PELHAM-  RESURFACING  &  RELATED  WORK, 

AMHERST  ROAD  FROM  THE  AME[ERST  TL  TO  0.6 
MILES  EAST  OF  ROUTE  202    (3.7  MILES) 


$1,000,000. 

$500,000. 
$1,500,000. 


$800,000.  STP 
$400,000.  STP 
$.  NFA 


SPR 
SPR 
NFA 


1999  PVRPC 
1999  PVRPC 
1997  PVRPC 


3422  PEMBROKE  RESURFACING  RTE  14  PART  II  $1,160,000.  $928,000.   STP  FLEX 

3417  PEMBROKE  RTE  27  RESXHIFACING     (  PHASE  II  $1,015,000.  $812,000.   STP  FLEX 

) 


1998  OCPC 

1999  OCPC 


600380  891  PEMBROKE-  INTERSECTION  REDESIGN  & 

RELATED  WORK  ON  ROUTE  3  6    (CENTER  STREET) 


$1,211,000. 


$.  NFA  NFA 


1999  OCPC 


600381  892  PEMBROKE-   INTERSECTION  REDESIOI  AND 

RELATED  WORK  ON  ROUTE  14  (BARKER  STREET 
&  MAQUAN  STREET) 


$400,000. 


$320,000.   STP  FLEX 


1997  OCPC 


600382  893  PEMBROKE-  INTERSECTION  REDESIGN  AMD 

RELATED  WORK  ON  ROUTE  27  (SCHOOL  STREET) 
(PHASE  Z) 


$400,000. 


$320,000.   STP  FLEX 


1997  OCPC 


1897  PEPPER KT.T.  -INTER  IMPROV.  9  RTE'S.   Ill  & 
119 


$300,000. 


$.  NFA 


NFA 


1998  NMAC 
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3477  PEPPERELL-  RECONSTRUCT  GROTON  ST  BRIDGE 
OVER  NASHUA  RIVER 


$500,000. 


$.  NFA  NFA 


1999  MMAC 


3480  PEPPERELL-  TOWNSEND  ST.  RECONSTRUCTION 
3524  PIONEER  VALLEY  ENHANCEMENTS 
2505  PIONEER  VALLEY  REGION  ENHANCEMENT 
PROJECTS 


$500, 000. 
$2,200,000. 
$1,850,000. 


NFA 
NFA 


$1,480,000.  STP 


NFA 
NFA 
ENH 


1999  NHAC 
1997  PVRPC 
1997  PVRPC 


2871  PIONEER  VALLEY  REGION  ENHANCEMENT 
PROJECTS 


$1,850,000.  $1,480,000.   STP  ENH 


1998  PVRPC 


2498  PIONEER  VALLEY  REGION  ENHANCEMENTS 
1755  PITTSFIELD  -SIGNAL  IMPROVEMENTS 
303  9  PITTSFIELD  MERRILL  RD    (  BRIDGE  COMPONENT 
)  ** 


$1,850,000.  $1,480,000.   STP  ENH 

$500,000.  $.   NFA  NFA 

$3,000,000.  $2,400,000.   BRR  ON 


1999  PVRPC 
1999  BCRPC 
1997  BCRPC 


3096  PITTSFIELD  MERRILL  RD  ROW 
022700         2046  PITTSFIELD-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 
P-10-008  JUNCTION  ROAD  OVER  CONRAIL 


$1,000,000. 
$1, 500, 000. 


$.  NFA 
$.  NFA 


NFA 
NFA 


1997  BCRPC 
1999  BCRPC 


012200  52  PITTSFIELD-  CENTER  STREET  (DEMONSTRATION 

PROJECT) 


$3,000,000.  $2,800,000.  DEM 


1998  BCRPC 


3253   PITTSFIELD-   COLONIAL  CORNERS  PLAZA 
600047  757  PITTSFIELD-   INTERSECTION  IMPROVEMENTS, 

NORTH  STREET  9  STODDARD  AVENUE 


$520,000. 
$300, 000. 


$416,000.  STP 
$240,000.  STP 


ENH 
FLEX 


1997  BCRPC 
1999  BCRPC 


600048  758  PITTSFIELD-   INTERSECTION  IMPROVEMENTS, 

NORTE  STREET  @  WAHCONAE  STREET 


$300,000.  $240,000.   STP  FLEX 


1999  BCRPC 


04S710         2050  PITTSFIELD-  RECONSTRUCTION  OF  MERRILL 

ROAD  FROM  INTERSECTION  9  EAST  STREET  TO 
JUNCTION  ROAD  INCLUDING  BR#  P-10-009 
OVER  CONRAILPITTSFILED  -  MERREL  RD  ## 


$6,400,000.  $5,120,000.   STP  FLEX 


1997  BCRPC 


600099  792  PITTSFIELD-  RESURFACING  AND  RELATED  WORK 

ON  A  SECTION  OP  WAHCONAH  STREET  AND 
NORTH  STREET 


$1,350,000.  $1,080,000.   STP  FLEX 


1997  BCRPC 


601080         1754  PITTSFIELD-  RESURFACING  AND  RELATED  WORK 
OH  BENEDICT  ROAD  FROM  DALTON  AVE  TO 
CRANE  AVE   (1.4  MILES) 


$230,000. 


$.  NFA  NFA 


1997  BCRPC 


601082         2032  PITTSFIELD-  RESURFACING  AND  RELATED  WORK 
ON  CRANE  AVENUE  FROM  NORTH  STREET  TO 
DALTON  AVENUE   (2.3  MILES) 


$1,000,000. 


$.  NFA  NFA 


1997  BCRPC 


601077  1751  PITTSFIELD-  RESURFACING  AND  RELATED  WORK 

ON  ELM  STREET  FROM  DEMING  ST.  TO 
WILLIAMS  ST.    (1.7  MILES)    INCL.  TRAFFIC 
SIGNAL  UPGRADE 


$1,500,000.  $1,200,000.   STP  FLEX 


1997  BCRPC 


601078 


2532  PITTSFIELD-  RESURFACING  AND  RELATED  WORK 


$750,000.  $600,000.  STP  FLEX 
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ON  ROUTE  7  (SOUTH  STREET)  FROM  CROFUT 
STREET  TO  PARK  SQUARE   (0.7  MILE) 


601081 

1752 

PXTTSFIELD-  RESURFACING  AMD  RELATED  WORK 

$400,000. 

$320,000. 

STP 

FLEX 

1998 

BCRPC 

ON  VALENTINE  ROAD  FROM  WEST  STREET  TO 

PECKS  ROAD   (1.8  MILES) 

3248 

PITTSFIELD-  RTE  2  TATONIC  TRAIL  TRUCK 

$100,000. 

$. 

NFA 

NFA 

1997 

BCRPC 

ESCAPE  RAMP 

3249 

PITTSFIELD-  RTE  20   ,   BARKER  RD 

$300,000. 

$. 

NFA 

NFA 

1999 

BCRPC 

SIGNALIZATION,  CHANNELIZATION 

075159 

1122 

PLAINVTLLE-  PHASE  IV,   RECONSTRUCTION  OF 

$3,700,000. 

$. 

NFA 

NFA 

1999 

SRFEDD 

ROUTE  1  FROM  NORTH  ATTLEBOROUGH  T.L.  TO 

ROUTE  1-495 

600388 

899 

PLAINVILLE-  RESXmFACING  AND  RELATED  WORK 

$150,000. 

$. 

NFA 

NFA 

1999 

SRPEDD 

ON  ROUTE  152    (TAtJNTON  STREET) 

3520 

PLAINVILLE-  RTE  lA   (  SOUTH  ST.  ) 

$2,800,000. 

$. 

NFA 

NFA 

1999 

SRPEDD 

RECONSTRUCTION 

3269 

PLYMOUTH-  RAILS  TO  TRAILS 

$271,700. 

$217,360. 

STP 

ENH 

1997 

OCPC 

110512 

2285 

PLYMOUTH-  RECONSTRUCTION,   ROUTE  3A  FROM 

$2,000,000. 

$1,600,000. 

STP 

FLEX 

1998 

OCPC 

THE  KINGSTON  TL  TO  CUSHMAN  STREET 

600426 

1056 

PLYMOUTH-  RESURFACING  AND  RELATED  WORK 

$900,000. 

$720,000. 

STP 

FLEX 

1997 

OCPC 

ON  ROUTE  44    (SAMOSET  STREET  &  NORTH  PARK 

AVENUE) 

• 

2282 

PLYMPTON  RTE  58  RESURFACING 

$556,000. 

$. 

NFA 

NFA 

1998 

OCPC 

600233 

796 

PRINCETON-  RECONSTRUCTION  OF  ROUTE  62 

$3,000,000. 

§. 

NFA 

NFA 

1997 

CMRPC 

(STAGE  II)    FROM  2.26  MI.   EAST  OF 

HUBBARDSTON  T.L.   TO  ROUTE  31 

601064 

3018 

PRINCETON-  STERLING-  WESTMINSTER- 

$1,500,000. 

$. 

NFA 

NFA 

1997 

MRPC 

RESURFACING  AND  RELATED  WORK  ON  A 

SECTION  OF  ROUTE  140 

2869 

PVTA     REPLACEMENT  OF  ROLLING  STOCK 

$2,000,000. 

$1,600,000. 

CMQ 

CMQ 

1998 

PVRPC 

2374 

QUINCY  -  DRAINAGE  IMPROVEMENTS 

$10,000,000. 

$. 

NFA 

NFA 

1998 

MAPC 

3529 

QUINCY  CENTER  CONCOURSE     (  F.Y.   97  ) 

$2,600,000. 

$. 

NFA 

NFA 

1997 

HAPC 

3530 

QUINCY  CENTER  CONCOURSE   (  F.  Y.   98  ) 

$2,800,000. 

$. 

NFA 

NFA 

1998 

MAPC 

3531 

QOTNCY  CENTER  CONCOURSE   (  F.  Y.   99  ) 

$3,200,000. 

$. 

NFA 

NFA 

1999 

MAPC 

600711 

1103 

RANDOLPH-  3R  RECONSTRUCTION,   RT.  139 

$1,500,000. 

$. 

NFA 

NFA 

1997 

HAPC 

(UNION  STREET)    FROM  RT.28  TO  MILL  STREET 

(1  MILE) 

600244 

2931 

RANDOLPH-  DECK  REPLACEMENT,    BR#  R-01-006 

$879,000. 

$703,200. 

STP 

BOS 

1997 

MAPC 

ROUTE  24  N.B.  CURVE  G  OVER  ROUTE  24  S.B. 
CURVE  S 
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600590  775  RAYNHAM-  TAUNTON-  RECONSTRUCTION  AND 

WIDENING  OF  ROUTE  44    (7300  FT.) 

601110         1715  RAYNHAM-  TAUNTON-  RESURFACING  AMD 
RELATED  WORK  ON  ROUTE  138  FROM 
TADNTON/RAYNHAM  TL  TO  EASTON  TL 

600225  570  READING-  RECONSTRUCTION  OF  ROUTE  28 

(MAIN  STREET)   AT  ASH  &  BOLTON  STREETS 

601705         3359  READING-  RECONSTRUCTION,  WEST  STREET 

FROM  WOBURN  C.L.   TO  SUMMER  AVE/WILLOW  ST 

600461  774  READING-  RESURFACING  &  SIDEWALKS  ON 

ROUTE  129  (SALEM  &  LOWELL  STREETS)  FROM 
ROUTE  1-95  TO  ROUTE  1-93 

600947         2795  READING-  SIGNAL  UPDATE,    3  LOCATIONS, 

RT.28  AT  FOREST  STREET,   RT.28  AT  SOUTH 
STREET,   RT.28  AT  FRANKLIN  STREET 

089201         2951  READING-  WILMINGTON-  ADDITIONAL  RAMPS 
I-93/RT-129,   BRIDGE  RECONSTR.,  WIDEN 
RT-129  TO  AVCO  PLANT 

601051         1705  REHOBOTH-   SEEKONK-  SWANSEA-  RESURFACING 
AND  RELATED  WORK  ON  A  SECTION  OF  ROUTE 
1-195  AND  RAMPS- 

118000  325  REVERE-  BRIDGE  REHABILITATION,  BR# 

R-05-011  ROUTE  60    (REVERE  STREET)  OVER 
THE  B  &  M  RAILROAD 

059720         2  94  8  REVERE-  BRIDGE  REHABILITATION,  BR# 

R-05-055  RAILROAD  AVENUE  OVER  THE  B  &  M 
RAILROAD 

077700  2949  REVERE-   BRIDGE  REPLACEMENT,    BR#  R-05-004 

ROUTE  lA  OVER  THE  MBTA  AND  B  &  M 
RAILROAD 

060180  780  REVERE-  RECONSTRUCTION  &  RELATED  WORK 

SALEM/LYNN  ST. 

118160  741  REVERE-   SAUGUS-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 

R-05-007  RTE  107  /PINES  RIV,  R-05-009 
RTE  107  /DIAMOND  CRK  &  S-05-003  RTE  107 
/E.B. PINES 

601687  3453   ROCKLAND-   INTERSECTION  RECONSTRUCTION  & 

SIGNALIZATION,    ROUTE  123  (WEBSTER 
STREET)    AT  BAST  WATER  STREET  &  HINGHAM 
STREET 


$2,500,000.  $2,000,000.   STP  OTHR 


$4,600,000. 


$1,410, 000. 


$200, 000. 


$8,000,000. 


$8,000,000. 


$503,000. 


$800,000. 


$8,250,000. 


$1,600,000. 


$4,000,000. 


$525,000. 
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$.  NFA  NFA 


$500,000.  $400,000.   STP  BOS 


$.  NFA  NFA 


$3,000,000.  $2,400,000.   STP  BOS 


$.  NFA 


$.  NFA 


$402,400.  STP 


$.  NFA 


$.  NFA 


$.  NFA 


NFA 


$.  NFA  NFA 


NFA 


BOS 


NFA 


NFA 


NFA 


$.  NFA  NFA 


$.   NFA  NFA 


1998  SRPEDD 


1998  SRPEDt 


1998  MAPC 


1998  MAPC 


1997  MAPC 


1997  MAPC 


1998  MAPC 


1999  SRPEDOl 


1999  MAPC 


1998  MAPC 


1997  MAPC 


1997  MAPC 


1998  MAPC 


1997  MAPC 


9/5/96  COMMONWEALTH  OF  MASSACHUSETTS 

STATEWIDE  TRANSPORTATION  IMPROVEMENT  PROGRAM 
FY  97,      FY  98,        +     FY  99       ALPHABETICAL       LIS  TING 
ID  #       DB  KEY  DESCRIP  PROP  TOT  COST     PROP  FED  COST  FUNDING  SUB  CAT       PROP  YEAR  RPA 


601688  3452  ROCKLAND-  INTERSECTION  RECONSTRUCTION  & 
SIGNALIZATION,  ROUTE  13  9  (PLAIN  STREET) 
AT  WEST  WATER  STREET 


$250,000. 


$.  NFA  N7A 


1997  HAPC 


601689         3455  ROCKLAND-  INTERSECTION  RECONSTRUCTION  & 
SIGNALIZATION,    SUMMER  STREET  AT  BEECH 
STREET  &  SPRING  STREET 


$175,000. 


S.  NFA  NFA 


1997  MAPC 


3022  ROYALSTON    WINCHBNDON  RD.  RESXHtFACING 
600965         3013  ROYALSTON-  BRIDGE  REPU^CEMENT,  BR* 

R-12-015  ROUTE  68  (ROYALSTON  ROAD)  OVER 
THE  MILLERS  RIVER 


$500,000. 
$1,161,000. 


$.  NFA 
$928,800.  BRR 


NFA 
OFF 


1999  MRPC 
1997  MRPC 


132000  359  RUSSELL-  BRIDGE  REHABILITATION,  BR# 

R-13-002  BRIDGE  STREET  (STRATHMORE  HILL 
BRIDGE)   OVER  THE  WESTFIELD  RIVER 


$2,000,000.  $1,600,000.  BRR 


ON 


1998  PVRPC 


601483         3224  RUSSELL-  ROADWAY  REHABILITATION,  ROUTE 
20  FROM  MM  42.8  TO  MM  49.4 


$1,300, 000. 


$.  NFA  NFA 


1998  PVRPC 


3338  RUTLAND-  RESimFACING  RTE  68    (  EAST 
COUNTY  RD.  ) 


$1,000,000. 


$800,000.   STP  FLEX 


1999  CMRPC 


601321  3456  SALEM-  RECONSTRUCTION,  MARLBOROUGH  ROAD 
FROM  ROUTE  107  (HIGHLAND  AVENUE)  TO  THE 
PEABODY  C.L.    (0.95  MILES) 


$475, 000. 


$.  NFA  NFA 


1997  MAPC 


601323  3457  SALEM-  RECONSTRUCTION,  ROUTE  114  (NORTH 
STREET)  FROM  THE  PEABODY  C.L.  TO  BRIDGE 
STREET    (1  MILE) 


$950,000. 


$.  NFA 


1997  MAPC 


082215 


2896  SANDWICH  KIAH'S  WAY  CONSTRUCTION 

2897  SANDWICH  PEDESTRIAN  TRAIL 

1277  SANDWICH  RESURFACING  SERVICE  RD 
1734  SEEKONK-  RECONSTRUCTION  OF  BROOK  STREET 
(ROUTE  15)    &  NEWMAN  AVENUE   (ROtJTE  152) 


$1,000,000. 

$400,000. 
$1,150,000. 

$900,000. 


$800,000.  STP 
$320,000.  STP 
$.  NFA 
$720,000.  STP 


FLEX 
FLEX 
NFA 
PROV 


1999  CCPEDC 
1999  CCPEDC 
1997  CCPEDC 
1997  SRPEDD 


600393  905  SEEKONK-  RESURFACING  AND  RELATED  WORK  ON 

ROUTE  152    (CENTRAL  AVENUE) 


$70,000. 


$.  NFA 


NFA 


1999  SRPEDD 


600467         2779  SEEKONK-  SAFETY  IMPROVEMENTS  ON  ROUTE  6 
(HIGHLAND  AVENUE)   FROM  ROUTE  114A  (FALL 
RIVER  AVENUE)   TO  COMMERCE  WAY  (SECTION 
III)) 


$1,500,000.         $1,200,000.  STP 


PROV 


1998  SRPEDD 


600599         1072  SEEKONK-  SAFETY  IMPROVEMENTS  ON  ROUTE  6 
(SECTION  I) 


$1,500,000. 


$.  NFA 


NFA 


1997  SRPEDD 


600600         1073  SEEKONK-  SAFETY  IMPROVEMENTS  ROUTE  6 
(SECTION  II)   WEST  OF  ROUTE  114A  (FALL 
RIVER)   TO  THE  RHODE  ISLAND  S.L. 


$2,400,000.  $1,920,000.  STP 


OTHR 


1997  SRPEDD 
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601416         2959  SHARON-   3R  PROJECT,   SOUTH  MAIN  STREET 

FROM  S.H.L.O.  STA.  33+68  TO  DEPOT  STREET 


$1,200, 000. 


$.  NFA 


NFA 


1997  MAPC 


180515         1123  SHARON-  ROUTE  1-95  AT  ROUTE  1 
INTERCHANGE 


$10,000,000. 


$.  NFA  NFA 


1997  KAPC 


601486         3129  SHEFFIELD-  ROADWAY  REHABILITATION, 

BERKSHIRE  SCHOOL  ROAD  FROM  ROUTE  7  TO  MT 
EVERETT  REGIONAL  HIGH  SCHOOL   (1.0  MILE) 


$500,000. 


$.  NFA  NFA 


1997  BCRPC 


601485         312  8  SHEFFIELD-  ROADWAY  REHABILITATION, 

COUNTY  ROAD  FROM  HEWINS  STREET  TO  THE 
NEW  MARLBOROUGH  T.L.    (3.1  MILES) 


$1,300,800.         $1,040,640.  STP 


OTHR 


1998  BCRPC 


3252  SHEFFIELD-  VILLAGE  GREEN 
2993  SHELBURNE  BARDSWELL  FERRY  RD  BRIDGE  # 
S-ll-OOe  OVER  DRAGON  BROOK 


$513,000. 
$300,000. 


$410,400.  STP 
$.  NFA 


ENH 
NFA 


1998  BCRPC 
1998  FCDP 


601666         2991  SHELBURNE-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 

S-11-008  COLRAIN- GREENFIELD  ROAD  OVER 
STEWART  BROOK 


$686,000. 


$.  NFA  NFA 


1998  FCDP 


600332  770  SHELBURNE-  RECONSTRUCTION  OF  THE 

INTERSECTION  OF  ROUTE  2  &  ROUTE  112  EAST 
&  MECHANIC  ST. 


$500,000. 


$.  NFA 


NFA 


1998  FCDP 


601627         2  562  SHIRLEY-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 
S-13-014  CATECUNEMAUG  ROAD  OVER 
RESERVIOR  OUTLET 


$331, 000. 


$264,800.  BRR 


ON 


1997  MRPC 


600690         1102  SHREWSBURY-  RECONSTRUCTION  "3R"  ON 
RT.140    (GRAFTON  STREET) 


$1,000,000. 


$800,000.   STP  WOR 


1998  CHRfC 


601729         3186  SHREWSBURY-  SIGNAL  UPDATE,   ROUTE  9  AT 
QUINS IGAHOND  AVENUE 


$300,000. 


$.  NFA  NFA 


1997  CMRPC 


1710  SOMERSET  -  RESURFACE  RTE  138 
079121  784  SOMERSET-  SAFETY  IMPROVEMENTS  ON  RT-103 

FROM  SOMERSET  TO  R.I.   STATE  LINE. 


$5,000,000. 
$710,000. 


$4,000,000.  STP 
$.  NFA 


FLEX 
NFA 


1999  SRPEDDl 
1997  SRFEDD 


079136  23  8  SOMERSET-  SWANSEA-  BRIDGE 

REHABILITATION,  BR#  S-16-003=S-35-003 
ROUTE  103  OVER  THE  LEES  RIVER 


$1,000,000. 


$800,000.  BRR 


ON 


1998  SRPEDO 


127900 


33  62  SOMERVILLE     BROADWAY  /  CEDAR  SQ. 
33  63  SOMERVILLE  -  CROSS  ST.   /  PEARL  ST 
33  61  SOMERVILLE  BROADWAY  /  BALL  SQ 
343  SOMERVILLE-  BRIDGE  REHABILITATION,  BR* 

S-17-008  SCHOOL  STREET  OVER  THE  B  &  M 

RAILRAOD 


$250,000. 
$200,000. 
$350,000. 
$500,000. 


$.  NFA 

$.  NFA 

$.  NFA 

$.  NFA 


NFA 
NFA 
NFA 
NFA 


1998  KAPC 
1998  MAPC 
1998  MAPC 
1997  MAPC 


040550  153  SOMERVILLE-  BRIDGE  REHABILITATION,  BR# 

S-17-011  LOWELL  STREET  OVER  THE  HBTA  & 


$1,000,000. 


$800,000.   STP  BOS 


1999  MAPC 
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StJB  CAT 
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RPA 

B&H  R.R.   &  S-17-015  LOWELL  OVER  THE  MBTA 

AND  B&MRR 

137349 

370 

SOMERVILLE-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR* 

$1,000,000. 

$. 

NFA 

NFA 

1997 

HAPC 

S-17-006  WALNUT  STREET  OVER  THE  B&H 

RAILROAD 

133109 

361 

SOMERVILLE-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 

$679,000. 

$543,200. 

BRR 

OFF 

1999 

MAPC 

S-17-009  SYCAMORE  STREET  OVER  THE  MBTA 

AND  B  &  M  RAILROAD 

3366 

SOMERVILLE-  POWDERHOUSE  BLVD  /  PACKARD 

$150,000. 

$. 

NFA 

NFA 

1998 

HAPC 

AVE 

3365 

SOMERVILLE-  SOMERVILLE  AVE  /  ELM  ST 

$250,000. 

$. 

NFA 

NFA 

1998 

KAPC 

2872 

SOUTH  HADLEY       MORGAN  ST.  BRIDGE 

$200,000. 

$. 

NFA 

NFA 

1999 

PVRPC 

RECONSTRUCTION 

601584 

3321 

SOUTH  HADLEY-  RECONSTRUCTION,   ROUTE  116 

$1,400,000. 

$1, 120, 

000. 

STP 

FLEX 

1998 

PVRPC 

(COLLEGE  STREET,  WOODBRIDGE  STREET  & 

AMHERST  ROAD)    (8,700  FEET) 

2462 

SOUTHAMPTON     COLD  SPRING  RD  RECON. 

$660,000. 

$528, 

000. 

STP 

FLEX 

1998 

PVRPC 

1636 

$. 

NFA 

NFA 

1999 

PVRPC 

601621 

3461 

SOUTHBOROUGH-  RESURFACING,   ROUTE  30 

$250,000. 

$. 

NFA 

NFA 

1998 

MAPC 

(MAIN  STREET)   FROM  WESTBOROUGH  T.L.  TO 

SEARS  ROAD  AND  SEGMENT  OF  OLD  ROUTE  30 

3217 

SOUTHBRIDGE  -  RTE  198 

$300,000. 

$240, 

000. 

STP 

FLEX 

1999 

CMRPC 

>ii  III  1  www  1                Irlj&ii^iinX     O  X     OAXl^^A  AA^Wn 

$. 

NFA 

NFA 

CMRFC 

601784 

3444 

SOUTHBRIDGE-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 

$681,000. 

$. 

NFA 

NFA 

1997 

CMRPC 

S-21-010  PLEASANT  STREET  OVER  HCKINSTRY 

BROOK 

3491 

SOUTHWICK  BIKEPATH 

$2,700,000. 

s. 

NFA 

NFA 

1999 

PVRPC 

3494 

SOUTHWICK  ROUTE  168    (  CONGAMOND  RD.) 

$400,000. 

$. 

NFA 

NFA 

1999 

PVRPC 

RESURFACING 

601322 

3488 

SOUTHWICK-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 

$250,000. 

$. 

NFA 

NFA 

1998 

PVRPC 

S-22-005  ROUTE  202/ROUTB  10  OVER  JOHNSON 

BROOK 

4a  o  c  /inn 

$. 

NFA 

NFA 

1999 

3493 

SOUTHWICK-  SHEEP  PASTURE  RD.  BRIDGE 

$160,000. 

$. 

NFA 

NFA 

1999 

PVRPC 

1624 

SOUTHWICK-DOWNTOWN  RBVITALIZATION 

$4,000,000. 

$. 

NFA 

NFA 

1998 

PVRPC 

RT. 10/202  COLLEGE  BWY 

airivXHorX nl ilJ   KiS(>U£«   VAK^UUo   AKl CKX Alio  X± 

#'3     Ann  AAA 

$. 

NFA 

NFA 

1997 

PVRPC 

061407 

739 

SPRINGFIELD-  BRIDGE  REHABILITATION,  BR* 

$1,250,000. 

$. 

NFA 

NFA 

1998 

PVRPC 

S-24-033  ROOSEVELT  AVENUE  OVER 

WATERSHOPS  POND 

061405 

216 

SPRINGFIELD-  BRIDGE  REHABILITATION,  BR* 

$640,000. 

$. 

NFA 

NFA 

1998 

PVRPC 

pan 
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I  N  G 
FUNDING 

SUB  CAT 

PROP  YEAS 

RPA 

S-24-090  ROOSEVELT  AVENDE  OVER  CONRAIL 

30e8 

SPRINGFIELD-  BRIDGE  REHABILITATION,  BR# 

$650, 000. 

$. 

NFA 

NFA 

1998 

PVRPC 

S-24-091  ROOSEVELT  AVENDE  OVER  CONRAIL 

3323 

SPRINGFIELD-  PAGE  BLVD/ROBIN/CADWELL 

$600,000. 

$480,000. 

STP 

SPR 

1997 

PVRPC 

INSTALL  SIGNALS 

3526 

SPRINGFIELD-  RECONSTRUCTION  OF  COOLEY 

$750,000. 

$. 

NFA 

NFA 

1998 

PVRPC 

ST. 

3525 

SPRINGFIELD-  RECONSTRUCTION  OF  SUMNER 

$900,000. 

$. 

NFA 

NFA 

1998 

PVRPC 

AVE 

3191 

SRPEDD  REGION  ENHANCEMENT  PROGRAM 

$1,400, 000. 

$1,120,000. 

STP 

ENH 

1998 

SRPEDD 

3273 

SRPEDD  ROADWAY  RUNOFF  INVENTORY 

$112, 500 . 

$90, 000 . 

STP 

ENH 

1997 

SRPEDD 

1719 

SRTA  REPLACEMENT  BUS  PURCHASE  -  PURCHASE 

$2,500,000. 

$2,000,000. 

CMQ 

CMQ 

1997 

SRPEDD 

OF  TEN  35'   TRANSIT  BUSES  IN  FY  97 

3072 

STATEWIDE     BRIDGE  INSPECTION  AND  RATING 

$4,000,000. 

$3,200, 000. 

BRR 

ON 

1997 

STWIDE 

1486 

STATEWIDE  -  BRIDGE  DECKS,  BRIDGE 

$3,000,000. 

$2,400,000. 

STP 

FLEX 

1998 

STWIDE 

PAINTING  &  BRIDGE  DAMS 

1491 

STATEWIDE  -  BRIDGE  DECKS,  BRIDGE 

$3,000,000. 

$2,400,000. 

STP 

FLEX 

1997 

STWIDE 

PAINTING,   BRIDGE  DAMS 

1504 

STATEWIDE  -  INFRASTRUCTURE  IMPROVEMENTS 

$4, 000, 000 . 

$3 , 200, 000 . 

STP 

FLEX 

1997 

STWIDE 

(  LINES,   SIGNS,   LIGHTING,  GUARDRAIL, 

FENCING,   ETC.  ) 

1512 

STATEWIDE  -  INFRASTRUCTURE  IMPROVEMENTS 

$4,000,000. 

$3,200,000. 

STP 

FLEX 

1998 

STWIDE 

(SIGNS, FENCES,  GRDRAIL,ETC) 

1513 

STATEWIDE  -  TRANSPORTATION  DEMAND 

$1,800,000. 

$1,440,000. 

CMQ 

CMQ 

1998 

STWIDE 

MANAGEMENT 

3384 

STATEWIDE  BRIDGE  DECKS,   BRIDGE  PAINTING, 

$3,000,000. 

$2,400,000. 

STP 

FLEX 

1999 

STWIDE 

BRIDGE  DAMS 

2981 

STATEWIDE  BRIDGE  INSPECTION  &  RATING 

$1,500,000. 

$1,200,000. 

BRR 

OFF 

1997 

STWIDE 

2982 

STATEWIDE  BRIDGE  INSPECTION  &  RATING 

$1,500,000. 

$1,200,000. 

BRR 

OFF 

1998 

STWIDE 

3382 

STATEWIDE  BRIDGE  INSPECTION  AND  RATING 

$4,000,000. 

$3,200, 000. 

BRR 

ON 

1998 

STWIDE 

3383 

STATEWIDE  BRIDGE  INSPECTION  AND  RATING 

$4,000,000. 

$3,200,000. 

BRR 

ON 

1999 

STWIDE 

3386 

STATEWIDE  BRIDGE  INSPECTION  AND  RATING 

$1,500,000. 

$1,200,000. 

BRR 

OFF 

1999 

STWIDE 

3542 

STATEWIDE  DESIGN  &  ROW 

$20, 000,000. 

$. 

NFA 

NFA 

1997 

STWIDE 

3543 

STATEWIDE  DESIGN  &  ROW 

$20,000,000. 

$. 

NFA 

NFA 

1998 

STWIDE 

3544 

STATEWIDE  DESIGN  &  ROW 

$20,000,000. 

$. 

NFA 

NFA 

1999 

STWIDE 

3385 

STATEWIDE  INFRASTRUCTURE  IMPROVEMENTS  { 

$4,000,000. 

$3 , 200, 000 . 

STP 

FLEX 

1999 

STWIDE 

LINES,    SIGNS,   LIGHTING,  GUARDRAIL, 

FENCING,   ETC.  ) 

2021 

STATEWIDE  TRANSPORTATION  DEMAND 

$1,800,000. 

$1,440,000. 

CMQ 

CMQ 

1997 

STWIDB 

600676 


MANAGEMENT 
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re  :9/5/96 


FY  97, 

ID  #       DB  KEY  DESCRIP 


3387  STATEWIDE  TRANSPORTATION  DEMAND 
MANAGEMENT 


$1,800,000.  $1,440,000.   CMQ  CMQ 


1999  STWIOE 


2989  STATEWIDE  TRANSPORTATION  ENHANCEMENT 
PROGRAM 


$1,875,000.  $1,500,000.   STP  ENH 


1997  STWIDE 


2990  STATEWIDE  TRANSPORTATION  ENHANCEMENT 
PROGRAM 


$1,875,000.  $1,500,000.   STP  ENH 


1998  STWIDE 


3419  STATEWIDE  TRANSPORTATION  ENHANCEMENT 
PROGRAM 


$1,875,000.         $1,500,000.  STP  ENH 


1999  STWIDE 


600771  942  STERLING-  BRIDGE  REHABILITATION,  BR# 

S-25-007  CROWLEY  STREET  OVER  THE  STILL 
WATER  RIVER 


$250,000.  $200,000.   BRR  ON 


1997  MRPC 


2833  STOUGHTON  RESXniFACING  TURNPIKE  AND 
CENTRAL  ST  (OCPC) 


$522,000.  $417,600.  STP  OTHR 


1998  OCPC 


2832  STOUGHTON  STOUGHTON  SQUARE  RESURFACING 
(OCPC) 


$100,000.  $80,000.  STP  FLEX 


1999  OCPC 


091555  257  STOUGHTON-  RECONSTRUCTION  OF  TURNPIKE 

AND  PLEASANT  STREET,   INCLUDING  DRAINAGE 
&  INTERSECTION  IMPROVEMENTS-    (  ALSO 
UNDER  HAPC  ) «# 


$7,000,000.  $5,600,000.   STP  FLEX 


1997  OCPC 


601109         2768  STOUGHTON-  RESXJRFACING  AND  RELATED  WORK 
ON  ROUTE  138  FROM  CANTON  TL  TO  300' 
NORTH  OF  THOMAS  STREET 


$500,000. 


$.  NFA  NFA 


1998  OCPC 


601223         3213  STURBRIDGE-  MILLING  &  RESURFACING,  ROUTE 
131   (SOUTHBRIDGE  ROAD)   FROM  ROUTE  20  TO 
S0UTHBRID6E  TL   (2.841  MILES) 


$650,000. 


$.  NFA  NFA 


1997  CKRPC 


600598  975  STURBRIDGE-  WESTBOROUGH-  HIGHWAY 

LIGHTING  IMPRVMNTS  RT . I- 84/RT. 20  AND 
RT.I-495/RT.9 


$1,000,000. 


$.  NFA  NFA 


1997  CMRPC 


100801         2633  SUDBURY-  TRAFFIC  SIGNAL  INSTALLATION, 
ROUTE  20  a  CONCORD  ROAD 


$175,000. 


$.  NFA  NFA 


1998  KAFC 


024800  94  SWAMPSCOTT-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 

S-34-002  ESSEX  STREET  OVER  THE  B  &  H 
RAILROAD 


$3,300,000.         $2,640,000.  STP  BOS 


1999  HAPC 


3270  SWANSEA-   BIKE  TRAIL 
600115         1728  SWANSEA-  RECONSTRUCTION  OF  BARK  &  MARVEL 
STREETS 


$420,500.  $336,400.  STP  ENH 

$1,750,000.  $1,400,000.   STP  OTHR 


1997  SRPEDD 
1997  SRPEDD 


601098         2777  SWANSEA-   SAFETY  IMPROVEMENTS,   ROUTE  6  9  $1,000,000. 
BUSHEE  ROAD 


$.  NFA  NFA 


1997  SRPEDD 
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DATE   :  9/5/96 


ID  #       DB  KEY  DESCRIP 


COMMOKWEALTH  OF  KASSACHaSETTS 
STATEWIDE  TRANSPORTATION  IMPROVEMENT  PROGRAM 
FY  97,     FY  98,        ♦     FY  99       ALPHABETICAL       LIS  TING 

PROP  TOT  COST     PROP  FED  COST  FUNDING  SXJB  CAT 


PROP  YEAR  RPA 


046450  173  TAUNTON-  BRIDGE  REHABILITATION,  BR# 

T-01-003  MIDDLBBORO  AVE  OVER  PCRR 

092763  261  TAUNTON-  BRIDGE  REHABILITATION,  BR# 

T-01-030  TREMONT  STREET  (ROUTE  140)  OVER 
THE  THREE  MILE  RIVER 

601443         3275  TAUNTON-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 

T-01-008  INGELL  STREET  OVER  THE  MILL 
RIVER 

601474         3205  TAUNTON-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 

T-01-018  WEST  BRITTANIA  STREET  OVER  MILL 
RIVER 

601473         3204  TAUNTON-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 

T-01-019  WEST  BRITTANIA  STREET  OVER  MILL 
RIVER  CANAL 

600773         3276  TAUNTON-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 

T-01-027  COHANNET  STREET  OVER  THE  THREE 
MILE  RIVER 

601256         2112  TAUNTON-  EXTENSION  OF  GORDON  OWEN 

RTVERWAY,  WILLIAMS  STREET  TO  ROUTE  140 
(COUNTY  STREET) 

600284  798  TAUNTON-  RECONSTRUCTION  OF  ROUTE  138 

FROM  BAKER  STREET  TO  WEIR  STREET  (10,000 
FT  +/-) 

143900         1022  TAUNTON-  RECONSTRUCTION  OF 
WORCESTER-TREMONT  ST. 

600342  1732  TAUNTON-  RESURFACING  AND  RELATED  WORK  ON 

ROUTE  140  (COUNTY  STREET,  SUMMER  STREET, 
COURT  STREET,   TREMONT  STREET) 

600343  2108  TAUNTON-  RESURFACING  AND  RELATED  WORK  ON 

ROUTE  44    (WINTHROP  STREET,  TAUNTON 
GREEN,   MAIN  STREET) 

600354  2107  TAUNTON-  RESURFACING  AND  RELATED  WORK  ON 

ROUTE  79  (MYRICKS  STREET)  FROM  LAKEVILLE 
LIME  TO  BERKLEY  LINE 

3  521  TAUNTON-  RTE  24  RESURFACING 
600661  828  TEMPLETON-  BRIDGE  REHABILITATION,  BR# 

T-02-002  ROUTE  202  (ELM  STREET)  OVER  THE 
OTTER  RIVER 

600974         2669  TEMPLETON-  BRIDGE  REHABILITATION,  BR# 


$800,000.  $640,000.   BRR  ON 


$350,000. 


$600, 000. 


$600,000. 


$400,000. 


$600,000. 


$800,000. 


$2,500,000. 


$2,000,000. 


$420,000. 


$120,000. 


$135,000. 


$6,000,000. 
$650,000. 


$250, 000. 
48 


$.  NFA  NFA 


$.  NFA  NFA 


$.  NFA  NFA 


$.  NFA  NFA 


$480,000.   BRR  OFF 


$.  NFA  NFA 


$2,000,000.   STP  OTHR 


$1,600,000.   STP  PROV 


$.  NFA  NFA 


$.  NFA 


$.  NFA 


$.  NFA 

$520,000.  BRR 


$.  NFA 


NFA 


NFA 


NFA 
OFF 


1997  SRPEDD 


1998  SRPEDD 


1997  SRPEDD 


1998  SRPEDD 


1998  SRPEDD 


1997  SRPEDD 


1997  SRPEDD 


1999  SRPEDD 


1998  SRPEDD 


1999  SRPEDD 


1999  SRPEDDI 


1999  SRPEDD 


1999  SRPEDDI 
1997  MRPC 


1997  MRPC 


TB  :9/5/96 

COMMONWEALTH 

OF  MASSACHUSETTS 

STATEWIDE  TRANSPORTATION  IMPROVEMENT 

PROGRAM 

FY  97,      FY  98,        +     FY  99  ALP 

HABETICA 

L  LIST 

I  N  G 

ID  # 

DBKEY 

DESCRIP 

PROP_TOT_COST 

PROPFEDCOST 

FUNDING 

SUB_CAT 

PROPYEAR 

RPA 

T- 02 -014  ROOTB  68    {GARDNER  ROAD)  OVER 

THE  OTTER  RIVER 

008055 

33 

TEMPLETON-   BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 

$640,000. 

$. 

NFA 

NFA 

1998 

HRPC 

T- 02 -009  BRIDGE  STREET  OVER  THE  B  &  M 

RAILROAD 

600259 

677 

TEMPLETON-  RECLAMATION  ON  ROUTE  202  FROM 

$3,000,000. 

$. 

NFA 

NFA 

1997 

MRPC 

PHILLIPSTON  T.L.   TO  WINCHENDON  T.L. 

(4.825  HI.) 

600721 

1104 

TEMPLETON-  RECONSTRUCTION  OF  ROUTE  101 

$1,500,000. 

$. 

NFA 

NFA 

1997 

HRPC 

(DUDLEY/PETERSHAM  ROAD)    2.1  MILES 

1838 

TEWKSBORY  -  RECONSTRUCT       EAST  ST 

$1,500,000. 

$. 

NFA 

NFA 

1997 

NHAC 

3351 

TISBURY  PARK  &  RIDE 

$350,000. 

$280,000. 

STP 

FLEX 

1999 

MVC 

3545 

TISBURY-  WEST  TISBURY         HERRING  CREEK 

$523,600. 

$418,880. 

STP 

FLEX 

1999 

MVC 

RD 

600596 

1097 

TOPSFIELD-  SIGNAL  UPGRADE,   ROUTE  1  AT 

$250,000. 

$200,000. 

STP 

BOS 

1999 

MAPC 

ROUTE  97    (HIGH  STREET) 

601291 

3081 

TOWNSEND-  BRIDGE  REHABILITATION,  BR# 

$849,000. 

$679,200. 

BRR 

ON 

1997 

HRPC 

T- 07 -001  SOUTH  STREET  OVER  THE 

1 

SQUANNACOOK  RIVER 

1279 

TRURO  RESURFACING  OLD  COUNTY  RD 

$230,000. 

$184,000. 

STP 

FLEX 

1997 

CCPEDC 

1278 

TRURO  RESURFACING  RTE  6 A   (SHORE  RD) 

$640,000. 

$. 

NFA 

NFA 

1997 

CCPBDC 

I  600872 

3069 

TYNGSB0R0U6H-  DECK  REPLACEMENT,  BR# 

$3,000,000. 

$2,400,000. 

STP 

FLEX 

1998 

NMAC 

T-09-001  RT.113    (KENDALL  ROAD)   &  RT.3A 

OVER  THE  MERRIMACK  RIVER 

D  601009 

3218 

UPTON-  RECONSTRUCTION,   PLEASANT  STREET 

$1,500,000. 

$1,200,006. 

STP 

FLEX 

1998 

CMRPC 

FROM  THE  NORTHBRIDGE  TL  TO  ROUTE  140 

U  601189 

2943 

WAKEFIELD-  INTERSECTION  IMPROVEMENTS,  3 

$600,000. 

$. 

NFA 

NFA 

1998 

HAPC 

LOCATIONS  ON  NORTH  AVENUE 

601181 

3463 

WAKEFIELD-  INTERSECTION  RECONSTRUCTION, 

$150,000. 

$. 

NFA 

NFA 

1998 

HAPC 

}V 

SALEM  STREET  AT  VERNON  STREET 

601269 

3074 

WALTHAM-   BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 

$310,043. 

$. 

NFA 

NFA 

1997 

HAPC 

W-04-018  LYMAN  STREET  OVER  LYMAN  POND 

BROOK 

130375 

2179 

WALTHAM-  WESTON-   BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 

$600, 000 . 

$. 

NFA 

NFA 

1998 

MAPC 

W-04-008=W-29-022  SOUTH  STREET/RIVER 

DO 

ROAD  OVER  STONY  BROOK 

601701 

3316 

WARE-  BRIDGE  REPLACEMENT,   BR#  W-05-003 

$1,339,000. 

$1,071,200. 

BRR 

ON 

1997 

PVRPC 

MASS  CENTRAL  RR  OVER  ROUTE  9  (EAST  MAIN 
STREET) 
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DATE   : 9/5/96 


COMMONWEALTH  OF  MASSACHUSETTS 
STATEWIDE  TRANSPORTATION  IMPROVEMENT  PROGRAM 
FY  97,     FY  98,        +     FY  99       ALPHABETICAL       LIS  TING 


ID  #       DB  KEY  DESCRIP 


PROP  TOT  COST     PROP  FED  COST  FUNDING  SUB  CAT       PROP  YEAR  RPA 


117106  788  WAREHAM-  RECONSTRUCTION  OF  ROUTE  6/28 

INT.  9  WAREHAM  &  BOURNE  T.L. 


$3,000,000. 


$.  NFA 


NFA 


1997  SRPEDD 


600548         1108  WARREN-  BRIDGE  REPLACEMENT,   BR#  W-07-006 
GILBERT  ROAD  OVER  THE  QUABOG  RIVER 


$467,000. 


$373,600.  BRR 


OFF 


1997  CHRPC 


039890  747  WASHINGTON-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 

W- 09 -012  LOWER  VALLEY  ROAD  OVER  DEPOT 
BROOK 


$300,000. 


$.  NFA 


NFA 


1998  BCSPC 


601431         1760  WASHINGTON-  RESURFACING  & 

REHABILITATION,   PITTSFIELD  ROAD  PROM 
DALTON  T.L.   TO  BECKET  T.L.    (6.75  MILES) 


$3,250,000. 


$.  NFA 


NFA 


1998  BCRPC 


105121  284  WAYLAND-  BRIDGE  REHABILITATION,  BR* 

W-11-001  ROUTE  20  OVER  THE  SUDBURY  RIVER 


$800, 000. 


$.  NFA 


NFA 


1998  MAPC 


203  8  WEBSTER  S0X3THBRIDGE     MULTI-USE  TRAIL 
3  008  WEBSTER  SOUTHBRIDGE  QUINEBAUG  RIVER 
MULTI  USE  TRAIL 


$250,000. 
$250, 000. 


$200,000.  STP 
$200,000.  STP 


FLEX 
FLEX 


1999  CHRPC 
1998  CHRPC 


601740         3445  WEBSTER-  SIGNALIZATION  &  RESURFACING, 
ROUTE  193    (THOMPSON  ROAD)  FROM 
CONNECTICUT  S.L.   TO  SECOND  ISLAND  ROAD 
(2.4  HI) 


$800,000. 


$.  NFA 


1997  CHRPC 


601665         1445  WELLESLEY-  BRIDGE  REHABILITATION,  BR# 

W-13-005  WOODLAWN  STREET  OVER  CONRAIL  & 
MBTA 


$688, 000. 


$550,400.  STP 


BOS 


1998  KAPC 


094762         1106  WELLESLEY-  BRIDGE  REHABILITATION,  BR# 

W- 13 -014  ROUTE  16  OVER  ROUTE  9  INCLUDING 
RELOCATION  OF  RETAINING  WALL 


$2,000,000. 


$.  NFA 


NFA 


1997  MAPC 


125298         1134  WELLESLEY-  DRAINAGE  IMPROVEHENTS  ALONG 
ROUTE  9  BOULDER  BROOK  CULVERT 

600712         1147  WELLESLEY-  RECONSTRUCTION/RECLAIMATION, 
ROUTE  16    (WASHINGTON  STREET)  FROH 
GRANTLAND  ROAD  TO  THE  NEWTON  T.L.  (1 
HILE) 

12  80  WELLFLEET  RESURFACE  OCEAN  VIEW  DR. 
3346  WENDELL-   LOCKS  VILLAGE  RD.  RECON 
2914  WEST  BOYLSTON     HAPLE  ST  &  LEE  ST  RECON. 
3  036  WEST  BRIDGEWATER     RTE  106    (  WEST  CENTER 
ST  )   AT  MAIN  ST  SIGNAL  UPDATE 

2088  WEST  BRIDGEWATER  RESURFACING  HANLEY  ST 
2835  WEST  BRIDGEWATER  RESURFACING  SOUTH  ST. 
2820  WEST  BRIDGEWATER  RTE  28  RESURFACING 
130200         1166  WEST  BRIDGEWATER-  BRIDGE  REHABILITATION, 
BR#  W-18-003  SOUTH  STREET  OVER  TEE  TOWN 


$300,000. 


$1,500,000. 


$415,000. 
$500, 000. 
$500,000. 
$500,000. 


$3,000,000. 
$300,000. 
$675,000. 
$800,000. 

50 


$.  NFA 


$.  NFA 


$.  NFA 

$400,000.  STP 

$400,000.  STP 

$400,000.  STP 


$2,400,000.  STP 
$.  NFA 
$.  NFA 
$640,000.  BRR 


NFA 


NFA 


NFA 
FLEX 
FLEX 
SAFE 


FLEX 
NFA 
NFA 
ON 


1997  MAPC 


1998  MAPC 


1997  CCPEDC 
1999  PCDP 
1999  CHRPC 

1998  OCPC 


1999  OCPC 

1998  OCPC 

1998  OCPC 

1999  OCPC 


TB  : 9/5/96 


COMMONWEALTH  OF  MASSACH0SETTS 
STATEWIDE  TRANSPORTATION  IMPROVEMENT  PROGRAM 
FY  97,     FY  98,        +     FY  99       ALPHABETICAL       LIS  TING 


ID  #       DB  KEY  DESCRIP 


PROP  TOT  COST     PROP  FED  COST  FUNDING  SUB  CAT       PROP  YEAR  RPA 


RIVER- 


601796         3301  WEST  BROOKFIELD-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 
W- 19 -006  LONG  HILL  ROAD  OVER  CONRAIL 


$770,000. 


$616,000.   BRR  OFF 


1997  CMRPC 


2476  WEST  SPRINGFIELD  AMOSTOWN  RD  RECON  $200,000. 
3070  WEST  SPRINGFIELD  WESTFIELD  ST  $195,000. 
600108         2054  WEST  STOCKBRIDGB-  RECONSTRUCTION  AND  $2,400,000. 

WIDENING  ON  A  SECTION  OF  ROUTE  41  (GREAT 

BARRINGTON  ROAD) 


$160,000.  STP  SPR 
$.  NFA  NFA 
$.  NFA  NFA 


1999  PVRPC 
1999  PVRPC 
1997  BCRPC 


025441         2070  WESTBOROUGH-  CONSTRUCTION  OF  A 

-CUL-DE-SAC"  ON  FISCHER  STREET  AND 
REMOVAL  OF  BRIDGE,   BR#  W-24-010 


$350,000. 


$.  NFA  NFA 


1998  CMRPC 


2978  WESTFIELD  MAIN  ST  RECON   (  RTE  20  )  4,430 
FT. 


$1,000,000.  $800,000.   STP  SPR 


1999  PVRPC 


3490  WESTFIELD  RIVERWALK  /  BIKEPATH 
2977  WESTFIELD  RTE  10/202     IMPROVEMENTS  ( 
MILL  STREET  ) 


$300,000.  $.  NFA  NFA 

$500,000.  $400,000.   STP  SPR 


1999  PVRPC 
1999  PVRPC 


600826         2652  WESTFIELD-  BRIDGE  REHABILITATION,  BR# 

W-25-003  ROUTE  20  OVER  POWDER  MILL  BROOK 


$4,746,000.         $3,796,800.   STP  SPR 


1997  PVRPC 


600827         2653  WESTFIELD-  BRIDGE  REHABILITATION,  BR# 
W-25-004  ROUTE  20  OVER  TEE  WESTFIELD 
RIVER 


$208,000. 


$.  NFA  NFA 


1998  PVRPC 


400103  748  WESTFIELD-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 

W-25-006  ROUTE  202  (SOUTHWICK  ROAD)  OVER 
THE  LITTLE  RIVER 


$2,887,000.         $2,309,600.  STP  SPR 


1998  PVSFC 


600778  862  WESTFIELD-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 

W-25-007  GRANVILLE  ROAD  OVER  THE  LITTLE 
RIVER 


$250,000.  $200,000.  BRR  ON 


1997  PVRPC 


600624  881  WESTFIELD-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 

W-25-009  NORTHWEST  ROAD  OVER  THE  LITTLE 
RIVER 


$646,000.  $516,800.  STP  SPR 


1997  PVRPC 


078790  237  WESTFIELD-  CONSTRUCTION  OF  NEW  BRIDGE  & 

WIDENED  APPROACHES  BR«  W-25-010  ROUTE  10 
&  2  02  (NORTH  ELM  ST.)  OVER  THE  WESTFIELD 
RIVER  ## 


$20,000,000.       $16,000,000.  STP  SPR 


1998  PVRPC 


156004         2572  WESTFIELD-  MAINTENANCE  SITE  IMPROVEMENT 
RE-ESTABLISH  CHANNEL  &  SLOPE  OF  LITTLE 
RIVER  a  MAIN  LINE  DRIVE 


$300,000.  $240,000.   STP  FLEX 


1997  PVRPC 


1790  WESTFORD 
RT.225 


RESURF  &  RELATED  IMPROV'S.  ON 


$350,000. 


$.  NFA  NFA 


1998  NMAC 
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DATE   :  9/5/96 


FY  97, 


ID  #       DB  KEY  DESCRIP 


COMMONWEALTH  OF  MASSACHOSETTS 
STATEWIDE  TRANSPORTATION  IMPROVEMENT  PROGRAM 
FY  98,        +     FY  99       ALPHABETICAL       LIS  TING 

PROP  TOT  COST     PROP  FED  COST  FUNDING  SUB  CAT 


PROP  YEAR  RPA 


1794  WESTFORD  -  RESTJRF  RT.  110 
2129  WESTFORD  RTE  110  «  TADHUCK  RD 
INTERSECTION  IMPROVEMENTS 


$250,000. 
$250,000. 


$.  NFA 
$.  NFA 


NFA 
NFA 


1997  NMAC 

1998  NMAC 


601010         2125  WESTFORD-  INTERSECTION  IMPROVEMENTS,  4 
LOCATIONS  ROUTE  110/225  WEST,  ROUTE 
110/225  EAST,   ROUTE  225/POWERS  ROAD, 
ROUTE  110/POWERS 


$1,400,000. 


$.  NFA  NFA 


1997  NMAC 


3475  WESTFORD-  RTE  110  AND  BEAVER  BROOK  RD. 
INTERSECTION  IMPROVEMENTS 


$250,000. 


$.  NFA 


NFA 


1998  NMAC 


2470  WESTHAMPTON  RESERVOIR  RD  RECON 
601175         2471  WESTHAMPTON-  RECONSTRUCTION,    SOUTH  ROAD 
FROM  ROUTE  66  TO  APPROX.   100'   SOUTH  OF 
NORTH/STAGE  ROADS    (7,900  FEET) 


$1,320,000. 
$1,267,000. 


$1,056,000.  STP 
$.  NFA 


FLEX 
NFA 


1999  PVRPC 
1997  PVRPC 


1714  WESTPORT  -  RESURFACE  RTE  6 
601315         34  64  WESTWOOD-  RECONSTRUCTION,   ROUTE  109 
(HIGH  STREET)    FROM  GROVE  STREET  TO 
HARTFORD  STREET   (8000  FEET) 


$5,000,000. 
$2,500,000. 


S.  NFA  NFA 
$.   NFA  NFA 


1999  SRPEDD 
1998  MAPC 


2416  WHATELY     BAYDENVILLE  RD  RECONSTRUCTION 
601411         2524  WHATELY-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 

W-33-002  NORTH  STREET  OVER  ROARING  BROOK 


$95,000. 
$240,000. 


$76,000.  STP 
$.  NFA 


FLEX 
NFA 


1999  FCDP 
1997  FCDP 


601769         1547  WHATELY-  RECLAMATION,   CHRISTIAN  LANE 

FROM  ROUTES  5  &  10  TO  JUST  BEYOND  THE  RR 
CROSSING   (2,900  FT.) 


$425,000. 


$340,000.  STP 


FLEX 


1999  FCDP 


601769         3466  WHATELY-  RECLAMATION,   CHRISTIAN  LANE 

FROM  ROUTES  5  &  10  TO  JUST  BEYOND  THE  RR 
CROSSING   (2,900  FT.) 


$60,000. 


$.   NFA  NFA 


1997  FCDP 


1210  WHITMAN  RESURF  &  RELATED   (RTE  27)  SOUTH 
AVE 


$150,000. 


$.  NFA  NFA 


1998  OCPC 


1209  WHITMAN  RESURF  &  RELATED    (RTE  58) 
PLYMOUTH  ST 


$240,000. 


$.  NFA  NFA 


1998  OCPC 


2472  WILBRAHAM     STONY  HILL  RD  RECON 
601170         1641  WILBRAHAM-  GEOMETRIC  IMPROVEMENTS  & 

TRAFFIC  SIGNAL  UPGRADE,  SPRINGFIELD  & 
FACULTY  STREETS 


$200,000. 
$1,500,000. 


$.  NFA  NFA 
$.   NFA  NFA 


1999  PVRPC 
1998  PVRPC 


142600         1135  WILBRAHAM-  INTERSECTION  IMPROVEMENT 

ROUTE  20  AT  STONY  HILL  ROAD  FOR  ST.  HILL 
SHOPS  PROJECT 


$1,000,000. 


$800,000.   STP  FLEX 


1997  PVRPC 


1644  WILBRAEAM-RECON  INTER  OF  BOSTON  RD  & 
COTTAGE  ST 


$400,000. 


$320,000.   STP  FLEX 


1999  PVRPC 


1643 


WILBRAHAM-RSCON  INTER  OF  MAIN  &  SOULB 


$250,000.  $.  NFA  NFA 

52 


1999  PVRPC 


IE  :9/5/96 


COMMONWEALTH  OF  MASSACHUSETTS 
STATEWIDE  TRANSPORTATION  IMPROVEMENT  PROGRAM 
FY  97,     FY  98.        +     FY  99       ALPHABETICAL       LIS  TING 


ID  #       DB  KEY  DESCRIP 


PROP  TOT  COST     PROP  FED  COST  FDNDING  SUB  CAT       PROP  YEAR  RPA 


RD,    INCL/GRADE  RED.   ON  BOTH  APPROACHES 


332  5  WILLIAMSBURG  ASHFIELD  RD.  RECON 
601281         3226  WILLIAMSBURG-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 
W-36-027  OLD  GOSHEN  ROAD  OVER  WEST 
BRANCH  OF  MILL  RIVER 


$2,000,000. 
$290,000. 


$1,600,000.  STP 
$232,000.  BRR 


FLEX 
OFF 


1998  PVRPC 
1997  PVRPC 


601282         3225  WILLIAMSBURG-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 
W- 36 -028  VILLAGE  HILL  ROAD  OVER  WEST 
BRANCH  OF  HILL  RIVER 


$360,000. 


$288,000.  BRR  OFF 


1997  PVRPC 


600726         1078  WILLIAMSBURG-  RECONSTRUCTION,   ROUTE  9 
(MAIN  STREET)   FROM  ROUTE  143  TO 
NORTHAMPTON  TL    (3.0  MILES) 


$2,000,000.         $1,600,000.  STP  FLEX 


1997  PVRPC 


600781  864  WILLIAMSTOWN-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 

W-37-001  COLE  AVENUE  OVER  THE  B  &  M 
RAILROAD 


$1,200,000. 


$.  NFA  NFA 


1997  BCRPC 


600780  863  WILLIAMSTOWN-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 

W-37-004  COLE  AVENUE  OVER  THE  HOOSIC 
RIVER 


$1,200,000. 


$960,000.  BRR 


ON 


1999  BCRPC 


601783         3523  WILLIAMSTOWN-  PE/PF  STRUCTURE,  BR# 

W- 37 -03 3  HOPPER  ROAD  OVER  HOPPER  BROOK 


$300,000. 


$240,000.  BRR  OFF 


1998  BCRPC 


601328         2846  WILLIAMSTOWN-  RECONSTRUCTION,  COLE 

AVENUE  FROM  MAIN  STREET  TO  STETSON  ROAD 
(0.7  MILES) 


$555,000. 


$444,000.  STP  FLEX 


1997  BCRPC 


601326         3123  WILLIAMSTOWN-  RECONSTRUCTION,   LUCE  ROAD 
FROM  MAIN  STREET  TO  THE  NORTH  ADAMS  T.L. 
(0.6  MILES) 


$511,000. 


$.  NFA 


NFA 


1998  BCRPC 


601325         3122  WILLIAMSTOWN-  RECONSTRUCTION,  SOUTH 
STREET  FROM  MAIN  STREET  TO  GALE  ROAD 
(0.5  MILES) 


$127,000. 


$.  NFA  NFA 


1998  BCRPC 


3465  WILMINGTON-  RESURFACING  RTE  62  FROM  1-93 
TO  THE  BURLINGTON  LINE 


$3,000,000. 


$.  NFA  NFA 


1998  HAPC 


086151         1447  WILMINGTON-  ROUTE  1-93  /  ROUTE  125 
(BALLARDVALE  STREET)  INTERCHANGE 
IMPROVEMENTS 


$4,000,000. 


$.  NFA  NFA 


1998  HAPC 


600455  772  WILMINGTON-  WIDENING  &  RECONSTRUCTION 

ROUTE  38  FROM  MIDDLESEX  AVENUE  TO  WISSER 
STREET 


$1,200,000. 


$960,000.  STP 


BOS 


1997  MAPC 


600995  3331  WINCHENDON-  BRIDGE  REHABILITATION,  BR# 
W-39-021  ROUTE  12  (SPRING  STREET)  OVER 
MILLERS  RIVER 


$200,000. 


$160,000.  BRR 


ON 


1997  MRPC 


53 


16-Aug-96 


F>d«r>l  Piacal  Y«*r  1997 


Sactlon  5311 


CCRTA 

$236, 000 

$1, 854, 300 

BRTA 

$150, 000 

$1, 181, 000 

$40, 000 

$50, 000 

MART 

$73 , 200 

$933 , 623 

PVTA 

$127, 000 

$500, 000 

$40, 000 

$50, 000 

NRTA 

$25, 000 

$500, 000 

WRTA 

$249, 458 

$1, 525, 000 

LRTA 

$72 ,000 

$114,000 

FRTA 

$120, 000 

$120,000 

GMTA 

$155, 000 

$155, 000 

SRTA 

$30, 000 

$37,500 

GATRA 

$105, 000 

$298, 900 

MVTA 

$25, 000 

CATA 

^  c  c         rt  rt 

$55 , 000 

5174 , 000 

s;jLb 

total 

$1,477,658 

$7, 518, 323 

5309 

MBTA 

$46, 806, 426 

$58, 508, 033 

$53,720,000 

$67, 150, 000 

MVRTA 

$2, 007, 967 

$4, 036, 182 

siib 

total 

$102, 534, 393 

$129,694,215 

5310 

SCAC/OCPC 

$213,000 

$213, 000 

$100, 000 

$100, 000 

WRTA 

$207,000 

$258, 000 

BRTA 

Ann      n  n  n 

$88 , 000 

$110 , 000 

$28, 000 

$35,000 

$56, 000 

$70, 000 

MVTA 

$41, 000 

$2, 800 

PVTA 

$200, 000 

$250, 000 

FRTA 

$28,400 

$35, 500 

sub 

total 

$920, 400 

$1,115,300 

5307 

CCRTA 

$279, 000 

$574, 400 

BRTA 

$340, 000 

$1,462,000 

$40, 000 

$50, 000 

$24 , 000 

$30,000 

$36, 000 

$45,000 

$120, 000 

$150, 000 

MART 

$276, 198 

$3, 335, 198 

$25,  600' 

$32,000 

$0 

$2, 100, 000 

$144, 000 

$180, 000 

PVTA 

$2, 000, 000 

$2, 500, 000 

$280, 000 

$350,000 

$400 , 000 

$500, 000 

$80, 000 

$100, 000 

■  •  $800, 000 

$1, 000, 000 

$120 , 000 

$150, 000 

$15, 000 

$18 , 000 

$300, 000 

$375,000 

$400, 000 

$500, 000 

$240, 000 

$300, 000 

$120, 000 

$150,000 

$96,000 

$120, 000 

$120, 000 

$150, 000 

$120, 000 

$150, 000 

$900, 000 

$18,233,342 

$137,448 

$1,249,529 

operating  assistance 
fixed  route 
intermodal  center 
operating  assistance 
operating  assistance 
16 -passenger  minibus 
operating  assistance 
operating  assistance 
operating  assistance 
operating  assistance 
operating  assistance 
operating  assistance 
operating  assistance 
operating  assistance 
operating  assistance 


Boston  Terminal 

SB  Piers  Transitway 

Railroad  Sq  rail  station 


purchase  vans  and  radios 

van  awards 

vans  and  related 

purchase  vans/minibuses 

elder  services  van 

paratransti  vans 

vehicle  replacement 

equipment  acquisition 

vans 

vans 


operating  assistance 
urban  service 
maintenance  costs 
service  vehicles 
facility  repair 
facility  component  repair 
operating  assistance 
purchase  misc  items 
commuter  rail  operating 
intermodal  facility 
replacement/lease  payment 
lift  vans 

bus  maintenance  items 

bus  stop  amenities 

rolling  stock 

radio  equip 

terminal  lease 

upgrade  AVL  system 

surveillance  system 

environmental  compliance 

dispatch  software  expansion 

pass  system 

planning 

support  vehicles 
operating  assistance 
operating  assistance 


' 97  LRTA 

$1,475, 000 

$4, 032, 700 

operating  assistance 

$28, 000 

$35, 000 

misc  capital  items 

$48, 000 

$60, 000 

NMCOG  planning  contract 

$11, 040 

$55, 200 

vehicle  purchases 

BAT 

$1,000,000 

$7, 640, 325 

operating  assistance 

$218, 609 

$273, 261 

capital  assiatnce 

WRTA 

$534, 935 

$6,604,000 

*    operating  assistance 

$588, 800 

$736, 000 

buses 

$355,403 

$444 , 254 

*    paratransit  vehicles 

$146, 400 

$183 , 000 

garage  rehab 

$8, 000 

$10, 000 

tires 

$36, 772 

$45, 965 

bus  shelters 

$11, 372 

$14, 215 

fare  collection  equipment 

$250, 496 

$313, 120 

vehicle  overhaul 

$24, 000 

$30, 000 

misc  shop/office  equipment 

$130, 160 

$162, 700 

radio  equipment 

$60, 000 

$75, 000 

ADP  hardware 

$690, 000 

$863, 000 

Union  Station 

SRTA 

$1, 335, 584 

$6, 967, 000 

operating  expenses 

$228, 000 

$285,000 

replace  vehicles 

$76, 800 

$96, 000 

capital  maintenance  items 

$48, 000 

$60, 000 

tires 

$76, 800 

$96, 000 

facility  renovations 

GATRA 

$400,000 

$8, 200, 000 

operating  expenses 

$400, 000 

$500, 000 

replace  buses 

$80, 000 

$100, 000 

capital  maintenance  items 

$400, 000 

$500, 000 

purchase  minbuses 

GATRA/MBTA 

$1, 000, 000 

$2, 000, 000 

Attleboro/Mansf ield  station  imprc 

MVRTA 

$80, 000 

$100, 000 

planning  activities 

$182, 778 

$228,473 

vehicle  overhaul 

$4, 000 

$5, 000 

computer  items 

$2, 080, 000 

$2, 600, 000 

rehab  buses 

$1,200,000 

$1, 500, 000 

purchase  vehicles 

MBTA 

$8,422, 028 

$16, 844, 056 

operating  assistance 

$42, 187, 023 

$52,733,779 

Old  Colony 

CATA 

$30, 000 

$37,500 

equipment  &  services 

$45  000 

^  ~  ^  f  Www 

$90  000 

svib 

total 

$71,306,246 

$148, 325, 017 

Section  5307/S311 

MVRTA 

$882  809 

S5   3  01   4  96 

sub 

total 

$882, 809 

$5, 301, 496 

Mobility  Assistance 

Total 

CCRTA 

$644 , 050 

vans  and  minbuses 

$32, 120 

$40, 150 

passenger  van 

$56, 000 

minibus 

MART 

$450, 000 

purchase  vans 

PVTA 

$300, 000 

*    purchase  vans 

BAT 

$502, 040 

purchase  passenger  vans 

Halifax  (OCPC) 

$35, 500 

purchase  passenger  van 

GATRA 

$30  000 

*f  ^  \J  f  \J  \J  \J 

S150  000 

h i  r*  1       Jv   ^ m i  i         nt"  miTT'ha^^ 

sub- 

total 

$62, 120 

$2, 177, 740 

Miscellaineous 

MVTA 

$125, 000 

office  facility 

CCRTA 

$560, 000 

$700, 000 

railway  improvements  -  RFF 

CATA 

$1, 085, 000 

misc  items  and  studies/RTACAP 

NRTA 

$73 , 000 

minibus /RTACAP 

$14, 200 

equipment /RTACAP 

B-ab- 

total 

$560, 000 

$1, 997, 200 

*  =  ADA 


rmdmT^l  Pl«e*l  Y«mr  1998 


Section  5311 

CCRTA 
BRTA 
MART 
PVTA 

NRTA 

WRTA 

MVTA 

LRTA 

FRTA 

GMTA 

SRTA 

GATRA 

CATA 


sub  total 


Federal 

$250 
$150 

$73 
$127 
$240 

$25 
$249 

$103 
$125 
$165 
$30 
$105 
$55 
$1, 697 


,  000 
,  000 
,  200 
,  000 
,  000 
,  000 
,458 
$0 
,  320 
,  000 
,  000 
,  000 
,  000 
,  000 
,  978 


Total 

$1, 928,472 

$1,239,000 
$955, 133 
$500, 000 
$300, 000 
$515, 000 

$1, 557, 000 
$25,000 
$184 , 500 
$125,000 
$165, 000 
$37, 500 
$298, 800 
$174 , 000 

$8, 004, 405 


operating  assistance 
rural  service 
operating  assistance 
operating  assistance 
purchase  minibus 
operating  assistance 
operating  assistance 
operating  assistance 
operating  assistance 
operating  assistance 
operating  assistance 
operating  assistance 
operating  assistance 
operating  assistance 


Section  5309 

MART 

FRTA 
GMTA 

BRTA 

PVTA 
LRTA 
MBTA 


$400,000  $500,000 

$200,000  $250,000 

$416,000  $520,000 

$360,000  $450,000 

$873,899  $1,092,374 

$3,600,000  $4,500,000 

$320,000  $400,000 

$800,000  $1,000,000 

$1,500,000  $5,500,000 

$46,806,426  $58,508,033 

$53,983,334  $67,479,168 

sxib  total  $109,259,659  $140,199,575 


purchase  vans 
purchase  trolley- 
bus replacement 
intermodal  facility 
rolling  stock 
intermodal  center 
communications 
purchase  buses 
parking  expansion 
Boston  Engine  Terminal 
SB  Piers  Transitway 


Section  5310 

PVTA 


SSCAC/OCPC 

SRPEDD 

WRTA 

FRTA 

GMTA 

BRTA 

MVTA 

sub  total 


$200,000  $250,000  purchase  vans 

$213,000  $213,000  passenger  van  for  non-profit 

$100,000  $100,000  purchase  vehicles 

$215,000  $269,000  vans  and  related 

$113,600  $142,000  van  replacement 

$192,000  $240,000  van  replacement 

$88,000  $110,000  paratransit  veheicles 

$64,900  vehicle  replacement 

$1,121,600  $1,388,900 


Section  5307 


CCRTA 

$354, 000 

$597, 376 

operating  assistance 

BRTA 

$300, 000 

$1, 530, 000 

urban  service 

$40, 000 

$50, 000 

maintenance  costs 

MART 

$207, 000 

$3, 342, 975 

operating  assistance 

$40,000 

$50, 000 

maintenance  equipment 

$40,000 

$50, 000 

computer  upgrade 

$2, 200, 000 

commuter  rail  op  assistance 

$80,000 

$100, 000 

A&E  MART  garage 

PVTA 

$260, 000 

$325, 000 

*    lift  vans 

$400, 000 

$600, 000 

bus  maintenance 

$80, 000 

$100, 000 

bus  stop  amenities 

$80,000 

$100, 000 

service  vehicles 

$3 , 700, 000 

$4 , 625,000 

lease  payment /rolling  stock 

$150, 000 

$187, 500 

maintenance  improvement 

$480, 000 

$600, 000 

environmental  compliance 

$120, 000 

$150, 000 

planning 

$137, 448 

$1, 249, 529 

*    operating  assistance 

$900, 000 

$18, 233 , 342 

operating  assistance 

$300, 000 

$375, 000 

van  dispatch  location 

$15, 000 

$18,000 

intermodal  terminal  lease 

LRTA 

$1,475, 000 

$4, 056, 000 

operating  assistance 

$28, 000 

$35, 000 

misc  capital  items 

$48, 000 

$60, 000 

NMCOG  planning  contract 

BAT 

$1, 000, 000 

$8, 022, 340 

operating  assistance 

$218, 609 

$273, 261 

capital  assistance 

WRTA 

$534, 935 

$6, 755, 000 

♦    operating  assistance 

$588, 800 

$736, 000 

buses 

$444, 000 

$555, 000 

♦    paratransit  vehicles 

$133 , 042 

$166, 303 

garage  rehab 

$48,480 

$60, 600 

minibus 

$32, 000 

$40, 000 

misc  shop/office  equipment 

$256, 760 

$320,950 

vehicle  overhaul 

SRTA 

$160, 000 

$200, 000 

accessibility  vehicles 

$120, 000 

$150,000 

capital  maintenance  items 

$48, 000 

$60, 000 

purchase  tires 

$80, 000 

$100, 000 

purchase  support  vehicles 

$80, 000 

$100, 000 

maintenance  facility  renovai 

$1, 335, 584 

$7, 176, 000 

operating  expenses 

GATRA 

$400,000 

$8, 446, 000 

operating  expenses 

$320, 000 

$400, 000 

van  acquisition 

$80, 000 

$100, 000 

capital  maintenance  items 

$400, 000 

$500, 000 

purchase  buses 

GATRA/MBTA 

$2, 000, 000 

$3 , 500,000 

Commuter  rail  station  impro'^ 

MVRTA/MVPC 

$40, 000 

$50, 000 

planning  activities 

$280, 000 

$350, 000 

capital  maintenance 

$4, 000 

$5, 000 

computer  items 

$134,400 

$168, 000 

replace  minibuses 

$720, 000 

$900, 000 

replace  transit  buses 

MET  A 

$14,253,067 

$17, 816, 333 

vent  shafts  -  Red  Line 

$27, 933, 957 

$34 , 917, 446 

commuter  rail  vehicles 

$8,422, 028 

$16, 844, 056 

operating  assistance 

CATA 

$45, 000 

$90, 000 

operating  assistance 

$30, 000 

$37, 500 

capital  assistance 

sub  total 

$69,377,110 

$147,474,511 

Section  5307/5311 

MVRTA  $722,018  $5,580,420  operating  assistance 

sub  total  $722,018  $5,580,420 


Mobility  Assistamce 

PVTA 
BAT 

OCPC  Region 

GATRA 

MART 

sxib  total 

*  =  ADA 


$40, 000 
$40, 000 


Total 
$300, 000 
$502, 040 
$106, 000 
$200,000 
$450, 000 
$1, 558, 040 


purchase  vans 
purchase  vans 
van  purchase 
vehicle  purchase 
purchase  vans 


$3,04, 205.  gSI 


Padaral  Plaeal  Yaar  1999 


Sactlon  5311 

CCRTA 
BRTA 
MART 
PVTA 

NRTA 

WRTA 

LRTA 

FRTA 

GMTA 

SRTA 

GATRA 

MVTA 

CATA 


sub  total 


Federal 

$250, 000 
$150, 000 

$73, 200 
$101,600 
$240, 000 

$25, 000 
$249, 458 
$108, 500 
$130 , 000 
$175, 000 

$30, 000 
$105, 000 
$0 

$55, 000 
$1, 692, 758 


Total 

$1, 900, 000 

$1, 340, 000 
$977, 183 
$127, 000 
$300, 000 
$530, 450 

$1, 590, 000 
$193, 725 
$130 , 000 
$175, 000 
$37, 500 
$298, 800 
$25, 000 
$174 , 000 

$7, 798, 658 


operating  assistance 
rural  sei-vice 
operating  assistance 
operating  assistance 
purchase  minibus 
operating  assistance 
operating  assistance 
operating  assistance 
operating  assistance 
operating  assistance 
operating  assistance 
operating  assistance 
operating  assistance 
operating  assistance 


Section  5309 

SRTA 
MBTA 


WRTA 
NRTA 
BAT 


CCRTA 


$600,000  $720,000 

$53,983,334  $67,479,167 

$46,806,426  $58,508,033 

$259,840,000  $324,800,000 

$15,000,000  $18,750,000 

$360,000  $500,000 

$960,000  $1,200,000 

$1,200,000  $1,500,000 

$1,248,000  $1,560,000 

$6,500,000  $8,125,000 

siib  total  $386,497,760  $483,142,200 


design/new  maintenance  facili 
S  Boston  Piers 
Boston  Engine  Terminal 
Logan  People  Mover 
intermodal  center 
intermodal  center 
replacement  of  coaches 
intermodal  facility- 
replace  buses 
intermodal  terminal 


Section  5310 

SSCAC/OCPC  $213,000  $213,000 

SRPEDD  $100,000  $100,000 

BRTA  $240,000  $300,000 

WRTA  $223,000  $279,000 

MVTA  $0  $33,600 

PVTA  $200,000  $250,000 

FRTA  $113,600  $142,000 

LRTA  $40,000  $200,000 

Bub  total       $1,129,600  $1,517,600 


passenger  van  for  non-profit 

vans  to  non-profit  groups 

vehicle  replacement 

vans  and  related 

vehicle  replacement 

vans 

van  replacement 
vehicle  purchase 


Section  5307 


CCRTA 

$354, 000 

$600, 000 

operating  assistance 

BRTA 

$300,000 

$1, 616, 000 

urban  service 

$40,000 

$50, 000 

maintenance  costs 

MART 

$155, 000 

$3, 369, 375 

operating  assistance 

0 

$2,400, 000 

commuter  rail  op  assistance 

$40, 000 

$50, 000 

maintenance  equipment 

$120, 000 

$150, 000 

computer  upgrade 

PVTA 

$300, 000 

$375, 000 

*    lift  vans 

$400, 000 

$500, 000 

bus  maintenance 

$100, 000 

$125, 000 

bus  stop  amenities 

$100, 000 

$125, 000 

service  vehicles 

$3, 700, 000 

$4, 625, 000 

lease  payment /rolling  stock 

$100, 000 

$125, 000 

maintenance  equipment 

$300, 000 

$375, 000 

envtl  comp 

$500, 000 

$625, 000 

mini -buses 

$200, 000 

$250, 000 

planning 

$137, 448 

$1, 249, 529 

*    operating  assistance 

$900, 000 

$18, 233, 342 

operating  assistance 

$15, 000 

$18, 000 

intermodal  terminal  lease 

LRTA 

$1,500, 000 

$4,080, 

$28,000 

$35, 

$60,000 

$75, 

BAT 

$1,000,000 

$8,423, 

$218,609 

$273  , 

WRTA 

$534 , 935 

$6,911, 

$588,800 

$736 , 

$466,200 

$582 , 

$102 , 026 

$127 , 

$263 , 176 

$328  , 

$32 , 000 

$40 , 

$50,880 

$63  , 

SRTA 

$160 , 000 

$200 , 

$120 , 000 

$150 , 

$48 , 000 

$60 , 

$1, 335, 584 

$7,391, 

$80 , 000 

$100 , 

$1,335, 584 

$7,391, 

GATRA 

$400 , 000 

$8 , 699 , 

$320,000 

$400 , 

$80,000 

$100 , 

$400 , 000 

$500 , 

GATRA/MBTA 

$500 , 000 

$1 , 000 , 

MVRTA 

$80 , 000 

$100 , 

$160 , 000 

$200 , 

$4 , 000 

$5, 

$288,000 

$360 , 

$201,600 

$252 , 

$56,000 

$70  , 

$16 , 000 

$20 , 

MET  A 

$8,422,028 

$16 , 844 , 

$20,000,000 

$25, 000 , 

$22 , 187 , 023 

$27 , 733 , 

CATA 

$45,000 

$90 , 

$30,000 

$37, 

sxib  total 

$68, 874, 893 

$153,241, 

440  operating  assistance 

000  misc  capital  items 

000  NMCOG  planning  contract 

457  operating  assistance 

261  capital  assiatnce 
000     *    operating  assistance 

000  buses 

750     ♦    paratransit  vehicles 

53  3  garage  rehab 

970  vehicle  overhaul 

000  misc  shop/office  equipment 

600  minibus 

000  accessibility  vehicles 

000  capital  maintenance  items 

000  purchase  tires 

000  operating  expense 

000  maintenance  facility  renovations 

000  operating  expenses 

380  operating  expenses 

000  van  acquisition 

000  capital  maintenance  items 

000  purchase  buses 

000  Commuter  rail  station  improvement 

000  planning  activities 

000  capital  maintenance 

000  computer  items 

000  fareboxes 

0  00  van  replacement 

000  vehicle  replacement 

000  shop  tools 

056  operating  budget 

000  commuter  rail  vehicles 

779  system  improvements 

000  operating  assistance 

500  capital  assistance 

972 


Section  5307/5311 

MVRTA  $460,878  $6,064,969 

s\ib  total  $460,878  $6,064,969 


operating  assistance 


Mobility  Assistance 

PVTA 
BAT 

OCPC  Region 

GATRA 

MART 

sub  total 


$40, 000 
$40, 000 


Total 
$300, 000 
$502, 040 
$106, 000 
$200, 000 
$700, 000 
$1, 808, 040 


purchase  vans 
purchase  vans 
purchase  van 
vehicle  replacement 
purchase  vans 


*  =  ADA 


Commonwealth  of  Massachusetts 
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NOTE  to  READER 


This  document  is  an  abridged  version  of  the  official  State  Transportation  Improvement  Program 
(STEP)  in  that  all  projects  found  herein  are  listed  in  alphabetical  order  by  city  or  town.  Transit 
projects  are  found  at  the  end  of  the  document. 

Not  included  are  the  summaries,  appendices,  air  quality  determinations,  etc.,  found  in  the  STIP 
which  was  delivered  to  FHWA,  FT  A,  EPA,  and  DEP  on  September  19, 1997,  as  the 
Commonwealth's  official  submittal. 
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$TATEWa3E  TRAWK»<»lTAtlOM  aiPFSOVEMENT  PROGRAM 


FFY  1998 

RTA 

Federal 

Total 

Description 

CCRTA 

$250,000 

$1 ,928,472 

operating  assistance 

BRTA 

5170,000 

$835,000 

rural  service 

$100,000 

$100,000 

welfare-to-wrok 

MART 

$73,200 

$955,133 

operating  assistance 

PVTA 

$127,000 

$500,000 

operating  assistance 

$240,000 

$300,000 

purchase  minibus 

NRTA 

$50,000 

$602,000 

operating  assistance 

MVRTA 

$56,415 

$112,831 

operating  assistance 

WRTA 

$221,278 

$1,529,000 

operating  assistance 

MVTA 

$40,000 

$50,000 

operating  assistance 

LRTA 

$72,000 

$114,000 

operating  assistance 

FRTA 

$125,000 

$125,000 

operating  assistance 

GMTA 

$165,000 

$165,000 

operating  assistance 

SRTA 

$68,000 

$68,000 

operating  assistance 

GATRA 

$105,000 

$105,000 

operating  assistance 

CATA 

$139,200 

$174,000 

operating  assistance 

total 

$2,002,093 

$7,663,436 

FFY  1998 

SecUon  530S  m 

RTA 

Federal 

Total 

Description 

MART 

$400,000 

$500,000 

purchase  vans 

$200,000 

$250,000 

purchase  trolley 

$96,000 

$120,000 

ITC  garage  design 

FRTA 

$416,000 

$520,000 

vehicle  replacement 

GMTA 

$360,000 

$450,000 

intermodal  facility 

$873,899 

$1,092,374 

roiling  stock 

LRTA 

$1,500,000 

$5,500,000 

garage  expansion 

PVTA 

$800,000 

$1,000,000 

purchase  buses 

MBTA 

$53,983,334 

$67,479,168 

fixed  guideway 

$992,500 

$1,240,625 

bus  terminal 

$52,020,352 

$65,025,440 

maintenance  facility 

total 

$111,642,085 

$143,177,607 

FFY  1998 

RTA 

Federal 

Total 

Description 

PVTA 

$200,000 

$250,000 

purchase  vans 

CX:PC  region 

$213,000 

$213,000 

passenger  vans  for  non-profit 

CMRPC 

$215,000 

$268,750 

vans  and  related 

FRTA 

$113,600 

$142,000 

van  replacement 

GMTA 

$192,000 

$240,000 

van  replacement 

BRTA 

$160,000 

$200,000 

paratransit  vehicles/elders 

$89,600 

$112,000 

paratransit  vans 

MVTA 

$62,400 

$78,000 

vehicle  replacement 

LRTA 

$11,040 

$55,200 

vehicle  purchases 

total 

$^.256,640 

$1,558,950 

FFY  1998 

RTA 

Federal 

Total 

Description 

CCRTA 

$354,000 

$597,376 

operating  assistance 

BRTA 

$350,000 

$1,720,000 

urban  service 

$40,000 

$50,000 

maintenance  costs 

$40,000 

$50,000 

capital  maintenance 

$120,000 

$150,000 

bus  washer 

MART 

$304,336 

$3,280,147 

operating  assistance 

$40,000 

$50,000 

maintenance  equipment 

$40,000 

$50,000 

computer  upgrade 

$2,200,000 

commuter  rail  op  assistance 

$80,000 

$100,000 

A&E  MART  garage 

PVTA 

$260,000 

$325,000 

lift  vans 

$400,000 

$500,000 

bus  maintenance 

$80,000 

$100,000 

bus  stop  amenities 

$80,000 

$100,000 

service  vehicles 

$3,700,000 

$4,625,000 

lease  payment/roiling  stock 

$240,000 

$300,000 

surveillance 

$480,000 

$600,000 

environmental  compliance 

$292,000 

$365,000 

fareboxes 

$120,000 

$150,000 

planning 

'  $137,448 

$1 ,249.529 

operating  assistance 

$296,000 

$370,000 

motor  coach 

$320,000 

$400,000 

computer  equipment 

$900,000 

$18,233,342 

operating  assistance 

$36,000 

$45,000 

intermodal  terminal  lease 

LRTA 

$1 ,475,000 

$4,032,700 

operating  assistance 

$28,000 

$35,000 

misc  capital  items 

$48,000 

$60,000 

NMCOG  planning  contract 

BAT 

$1,000,000 

$7,640,325 

operating  assistance 

$300,000 

$375,000 

capital  assistance 

WRTA 

$186,106 

$6,406,320 

operating  assistance 

$480,000 

$600,000 

trolleys 

$588,800 

$736,000 

lease/purchase  buses 

$187,902 

$234,878 

bus  replacement 

$177,504 

$221,880 

vans 

$312,000 

$390,000 

mini-buses 

$330,800 

$413,500 

garage  rehabilitation 

$12,000 

$15,000 

misc  office  equipment 

$44,800 

$56,000 

computer  equipment 

$37,120 

$46,400 

supervisor  vehicles 

$378,556 

$1,892,780 

preventive  maintenance 

$72,000 

$90,000 

tires/transmissions 

$70,560 

$88,200 

shop  equipment 

$28,800 

$36,000 

bus  shelter 

SRTA 

$160,000 

$200,000 

minibus/van  purchase 

$120,000 

$150,000 

capital  maintenance  items 

$60  000 

purchase/lease  tires 

$80,000 

$100,000 

purchase  support  vehicles 

$80,000 

$100,000 

maintenance  facility  renovations 

$1 ,336,000 

$6,900,000 

operating  expenses 

GATRA 

$400,000 

$8,240,000 

operating  expenses 

$400,000 

$500,000 

GIS  demo  project 

$504,000 

$630,000 

van  acquisition 

$100,000 

$125,000 

capital  maintenance  items 

$760,000 

$950,000 

purchase  buses 

GATRA/MBTA 

$2,000,000 

$2,500,000 

commuter  rail  station  improvements 

MVRTA/MVPC 

$40,000 

$50,000 

planning  activities 

MVRTA 

$80,000 

$100,000 

planning  activities 

$4,000 

$5,000 

computer  items 

$814,190 

$5,193,086 

operating  assistance 

$744,000 

$930,000 

replace  transit  buses 

$182,400 

$228,000 

vehicle  overhaul  program 

$280,000 

$350,000 

capital  maintenance 

$28,000 

$35,000 

vehicle  replacement 

$8,000 

$10,000 

security  system 

$80,000 

$100,000 

feasibility  study 

$80,000 

$100,000 

preliminary  engineering 

MBTA 

$8,311,298 

$10,389,123 

Key  Stations 

$8,419,663 

$16,839,326 

operating  assistance 

$37,335,834 

$46,669,793 

Old  Colony 

CATA 

$45,000 

$90,000 

operating  assistance 

$69,105 

$86,381 

capital  assistance 

total 

$78,977,222 

$160,611,086 

FFY  1998 

RTA 

Federal 

Total 

Description 

MVRTA 

$0 

$621 ,634 

bus  replacement 

NRTA 

$0 

$125,000 

RTA  CAP 

total 

$0 

$746,634 

FFY  1998 

MttfotBfyAit6taiiau:i 

RTA 

Federal 

Total 

Description 

CCRTA 

$462,000 
$12,500 
$33,792 
$31,500 

minibuses 
radios 
AIDS  van 
computer  system 

PVTA 

$0 

$300,000 

purchase  vans 

BAT 

$525,000 

purchase  vans 

OCPC  Region 

$106,000 

van  purchase 

GATRA 

$30,000 

$150,000 

vehicle  purchase 

$100,000 

$100,000 

non-profit  groups 

MART 

$94,000 

$470,000 

purchase  vans 

WRTA 

$0 

$268,750 

vans 

total 

$224,000 

$2,459,542 

FFY  1999 

RTA 

Federal 

Total 

Description 

CCRTA 

$250,000 

$1,900,000 

operating  assistance 

BRTA 

$170,000 

$850,000 

rural  service 

MART 

$73,200 

$977,183 

operating  assistance 

PVTA 

$101,600 

$127,000 

operating  assistance 

$240,000 

$300,000 

purchase  minibus 

NRTA 

$50,000 

$621,000 

operating  assistance 

WRTA 

$221,278 

$1,562,000 

operating  assistance  , 

LRTA 

$72,000 

$114,000 

operating  assistance 

FRTA 

$130,000 

$130,000 

operating  assistance 

GMTA 

$175,000 

$175,000 

operating  assistance 

SRTA 

$68,000 

$68,000 

operating  assistance 

GATRA 

$105,000 

$105,000 

operating  assistance 

MVTA 

$40,000 

$50,000 

operating  assistance 

CATA 

$139,200 

$174,000 

operating  assistance 

total 

$1,835,278 

$7,153,183 

FFY  1999 

RTA 

Federal 

Total 

Description 

MBTA 

$32,800,000 

$41,000,000 

maintenance  facility 

$53,983,334 

$67,479,168 

transitway 

$19,220,352 

$24,025,440 

infrastructure  improvements 

NRTA 

$450,000 

$500,000 

intermodal  center 

total 

$106,453,686 

.:.  '  ...  -  .J  . 

$133,004,608 

FFY  1999 

RTA 

Federal 

Total 

Description 

OCPC  region 

$213,000 

$213,000 

passenger  van  for  non-profit 

BRTA 

$160,000 

$200,000 

paratransit  vehicles 

CMRPC 

$215,000 

$268,750 

vans 

MVTA 

$31,200 

$39,000 

vehicle  replacement 

PVTA 

$200,000 

$250,000 

vans 

FRTA 

$113,600 

$142,000 

van  replacement 

LRTA 

$40,000 

$200,000 

vehicle  purchase 

total 

$972,800 

$1,312,750 

FFY  1999 

Sitciktn  S307 

RTA 

Federal 

Total 

Description 

CCRTA 

$354,000 

$600,000 

operating  assistance 

BRTA 

$350,000 

$1,750,000 

urban  service 

$40,000 

$50,000 

capital  maintenance 

$40,000 

$50,000 

facility  maintenance 

MART 

$280,000 

$3,369,375 

operating  assistance 

$0 

$2,400,000 

commuter  rail  op  assistance 

$40  000 

$50  000 

SI 20  000 

$150  000 

PVTA 

$300,000 

$375,000 

$400,000 

$500,000 

$100,000 

$125,000 

$100,000 

$125,000 

$3  700  000 

$4  625  000 

$150  000 

$187  500 

$300  000 

$375  000 

V  •  w,WWW 

$500  000 

$625  000 

$200  000 

$250  000 

$137,448 

$1  249  529 

$900  000 

$18  233  342 

4^  IW,&>ww,«^^^ 

$36  000 

$45  000 

$296,000 

$370,000 

LRTA 

$1  475  000 

$4  056  500 

*4'"  I  www ,  «^w  W 

$28  000 

$35  000 

t^N^^,  WW 

$48  000 

$60  000 

tfwWf  Ww 

BAT 

$1  000  000 

$8  022  340 

$'V)0  (Yin 

$'^7^  nnn 

\A/RTA 

$9  nifi  ifti 

4'^i«J^W|^^w 

$588  800 

$736  000 

*P »  WW, www 

XSf5  160 

^^J\J^  i  vw 

S7n  ^nn 

$63  479 

$79  349 

1  W,«J*TW 

$44  800 

$56  000 

^  WW,  www 

$295  840 

$369  800 

iP^Ww,  Vww 

$104  000 

$130  000 

SRTA 

$160  000 

$200  000 

WW,  Www 

$80  000 

$100  000 

yff  1  WW,  www 

$120  000 

$150  000 

1  WW, WWW 

$fin  nnn 

$7  noQ  nnn 

«inn  nnn 

'4>  I  ww,V/ww 

f5  ATRA 

^  Q7^  nnn 

«^nn  nnn 

ceoc;  nnn 

flMpn  nnn 

«enn  nnn 

«on  nnn 

«inn  nnn 

<><yin  nnn 

«c;An  nnn 

ATR  A  /M  RT  A 

CO  nnn  nnn 

nnn  nnn 

MWRTA 
ivi  V  rv  1 M 

«^n  nnn 

«cn  nnn 

cinn  nnn 

«Mn  nnn 

ccn  nnn 

tticn  nnn 

conn  nnn 

nnn 

nnn 

^'^on  nnn 

c^nn  nnn 

41 nnn 

ff-ton  nnn 

nnn 

«7n  nnn 

<ci  c  nnn 

MRTA 
IVI  D  1  M 

$16,287,132 

$20,358,915 

$29,360,000 

$36,700,000 

CATA 

$45,000 

$90,000 

$69,105 

$86,381 

total 

$76,^48,608 

$154,914,303 

maintenance  equipment 
computer  upgrade 
lift  vans 

bus  maintenance 

bus  stop  amenities 

sen/ice  vehicles 

lease  payment/rolling  stock 

maintenance  items 

environmental  compliance 

mini-buses 

planning 

operating  assistance 
operating  assistance 
intermodal  terminal  lease 
motor  coach 
operating  assistance 
misc  capital  items 
NMCOG  planning  contract 
operating  assistance 
capital  assistance 
maintenance  costs 
lease/purchase  buses 
shop  equipment 
garage  facility 
computer  equipment 
vans 

mini-buses 
minibus/van  purchase 
purchase  support  vehicles 
capital  maintenance  items 
purchase/lease  tires 
operating  expense 
maintenance  facility  renovations 
operating  expense 
GIS  demo  project 
van  acquisition 
capital  maintenance  items 
purchase  buses 

commuter  rail  station  improvement 

planning  activities 

operating  assistance 

planning  activities  with  MVPC 

capital  maintenance 

computer  items 

fareboxes 

minibuses 

vehicle  replacement 

shop  tools 

operating  budget 

Key  Stations 

infrastructure  improvements 
operating  assistance 
capital  assistance 


FFY  1999 

RTA 

Federal 

Total 

Description 

NRTA 

$0 

$25,000 

RTA  CAP 

total 

$0 

S25.000 

FFY  1999 

RTA 

Federal 

Total 

Description 

PVTA 

$0 

$300,000 

purchase  vans 

BAT 

$525,000 

purchase  vans 

OCPC  Region 

$106,000 

purchase  vans 

GATRA 

$40,000 

$200,000 

vehicle  replacement 

$100,000 

$100,000 

passenger  vans 

MART 

$0 

$700,000 

purchase  vans 

CCRTA 

$0 

$600,000 

minibuses 

$0 

$5,200 

radios 

$0 

$38,400 

van 

WRTA 

$0 

$268,750 

vans 

total 

$140,000 

$2,843,350 

rr  T  zuuu 

RTA 

Total 

*i  .yuu.uuu 

op€r3tin9  3ssist3nce 

BRTA 

$170,000 

$890,000 

rural  service 

WRTA 

$221,278 

$1 ,090,000 

operating  assistance 

MVTA 

$40,000 

$30,000 

operating  assistance 

MART 

$73,200 

$9//, 183 

operating  assistance 

NRTA 

$O0,000 

$d21  ,000 

operating  assistance 

PvTA 

$240,000 

$300,000 

minibus  purchase 

$101  ,dOO 

$12^.000 

operating  assistance 

LRTA 

$72,000 

$1 14,000 

rural  assistance 

GATRA 

$105,000 

$105,000 

operating  assistance 

SRTA 

$68,000 

$68,000 

operating  assistance 

FRTA 

$130,000 

$130,000 

operating  assistance 

GMTA 

$185,000 

<i>  4  nl?  AAA 

$185,000 

operating  assistance 

CATA 

$139,200 

$174,000 

rural  assistance 

total 

rrY  2000 

DTA 

FcdBr3l 

/  Olal 

Description 

CCRTA 

$3,250,000 

a*  it    AAA  C^^^ 

$4,062,500 

Termtnal/Phase  II 

$1  ,/2o,000 

$2,160,000 

coaches 

BRTA 

$1 ,600,000 

tf>A  AAA  A^^^ 

$2,000,000 

bus  replacement 

$3,600,000 

$4,500,000 

intermodal  center 

$320,000 

$400,000 

communications  system 

WRTA 

$12,000,000 

$15,000,000 

Union  Station 

MART 

$400,000 

$500,000 

maintenance  facility  design 

NRTA 

A  PA  AAA 

$450,000 

AA  AAA 

$500,000 

intermodal  center 

BAT 

4    AAA  AAA 

$1 ,200,000 

^P*  4    t  AA  AAA 

$1,500,000 

intermodal  facility 

^  AA  A  AAA 

$960,000 

$1,200,000 

coach  purchase 

MBTA 

ceo  rtOrt  oco 

$52,020,352 

$65,025,440 

infrastructure  improvements 

$53,961 ,528 

$67,451,910 

transitway 

$29,920,000 

$37,400,000 

Logan  AITC 

$1,000,000 

$1,250,000 

South  Station 

SRTA 

$600,000 

$720,000 

maintenance  facility  design 

LRTA 

$1,600,000 

$2,000,000 

garage  expansion 

PVTA 

$40,000,000 

$50,000,000 

Union  Station 

total 

$204,609,880 

$255,669,850 

^^^^ 

FFY  2000 

SettfCtf  531<f 

NT  A 

Federal 

Total 

Description 

BRTA 

$200,000 

$250,000 

minibus  replacement 

CMRPC 

$215,000 

$268,750 

vans 

PVTA 

$200,000 

$250,000 

vans 

LRTA 

$40,000 

$200,000 

vehicle  purchases 

OCPC  region 

$213,000 

$213,000 

mini-bus  purchase 

FRTA 

$118,400 

$148,000 

van  replacement 

total 

$986,400 

$1,329,750 

FFY2000  ^ttf^S^Or 


RTA 

Fedenl 

Total 

Description 

CCRTA 

$354,000 

$600,000 

operating  assistance 

BRTA 

$330,000 

$1,740,000 

urban  service 

$40,000 

$50,000 

maintenance  costs 

WRTA 

$2,016,181 

$2,520,226 

maintenance  costs 

$588,800 

$736,000 

lease/purchase  buses 

$295,840 

$369,800 

vans 

$104,000 

$130,000 

mini-buses 

$63,479 

$79,349 

garage  facility 

$56,160 

$70,200 

shop  equipment 

$44,800 

$56,000 

computer  equipment 

MART 

$280,000 

$3,504,150 

operating  assistance 

$0 

$2,400,000 

commuter  rail  op  assistance 

$40,000 

$50,000 

office  equipment 

$4,800 

$6,000 

cellular  phones 

$40,000 

$50,000 

facility  equipment 

$80,000 

$100,000 

computer  equipment 

PVTA 

$3,700,000 

$4,625,000 

lease  payment 

$500,000 

$625,000 

minibuses 

$300,000 

$375,000 

vans 

$100,000 

$125,000 

service  vehicles 

$100,000 

$125,000 

bus  stop  amenities 

$300,000 

$375,000 

environmental  compliance 

$400,000 

$500,000 

bus  maintenance 

$100,000 

$125,000 

garage  equipment 

$36,000 

$45,000 

terminal  lease 

$200,000 

$250,000 

planning 

$137,448 

$1,249,529 

operating  assistance 

$900,000 

$18,233,342 

operating  assistance 

LRTA 

$1,500,000 

$4,080,440 

operating  assistance 

$60,000 

$75,000 

NMCOG  planning  contract 

$28,000 

$35,000 

miscellaneous  items 

MVRTA 

$4,000 

$5,000 

computer  items 

$40,000 

$50,000 

planning  activities  with  MVPC 

$40,000 

$50,000 

planning  activities 

$176,000 

$220,000 

capital  maintenance 

$20,000 

$25,000 

shop  tools 

$57,600 

$72,000 

vehicle  replacement 

$28,000 

$35,000 

vehicle  replacement 

$264,000 

$330,000 

van  replacement 

BAT 

$300,000 

$375,000 

capital  assistance 

$1 ,000,000 

$8,423,457 

operating  assistance 

MBTA 

$8,419,663 

$16,839,326 

operating  assistance 

$40,287,132 

$50,358,915 

Key  Stations 

$5,360,000 

$6,700,000 

infrastructure  improvements 

CATA 

$69,105 

$86,381 

capital  assistance 

$45,000 

$90,000 

operating  assistance 

GATRA 

$400,000 

$9,125,000 

operating  assistance 

$400,000 

$500,000 

bus  replacement 

$80,000 

$100,000 

capital  maintenance  items 

$480,000 

$600,000 

van  acquisition 

SRTA 

$1 ,336,000 

$7,172,000 

operating  assistance 

$320,000 

$400,000 

vehicle  replacement 

$120,000  $150,000  capital  maintenance  ttems 

$48,000  $60,000  purchase/lease  tires 

$80,000  $100,000  facility  maintenance 

GATRA/MBTA                          $500,000  $1,000,000  commuter  station  improvements 

total         $72.574.008  $146.172.115 


FFY  2000 

RTA 

Federal 

rota/ 

Description 

CCRTA 

$240,000 

minibuses 

$79,000 

vans 

MART 

$0 

$525,000 

van  purchase 

$1DU,UUU 

minibus  purchase 

D\/TA 

minibuses 

DM  1 

van  purcriase 

uuKU  region 

Cine  nnn 

van  purchase 

GATRA 

$40,000 

$200,000 

van  purchase 

$100,000 

$100,000 

non-profit  groups 

WRTA 

$0 

$268,750 

vans 

tofa/ 

$140,000 

$2,493,750 

FFY  2000 

Federal 

Total 

Description 

NRTA 

$0 

$25,000 

RTA  CAP 

MVRTA 

$5,461,948 

operating  assistance 

fote/ 

$0 

55.486.948 

r         Or  a  i 

Total 

lyfro^i  ifjusjti 

mi  APT 

operating  assistance 

n  V  1  M 

1  ,OUU 

4^4/ ,uuu 

oM  1  KM 

^  lUO.UUU 

cine  iwi 

operating  assistance 

LRTA 

$72,000 

$114,000 

capital  assistance 

SRTA 

$68,000 

$68,000 

operating  assistance 

BRTA 

$176,800 

$931 .736 

rural  service 

WRTA 

$221,278 

$1 ,630,000 

rural  operations 

NRTA 

$50,000 

$621,000 

operating  assistance 

total  $1.453.231  $5.169.778 


FFY  2001 

RTA 

Federal 

Total 

Description 

MART 

$800,000 

$1,000,000 

capital  assistance 

SRTA 

$8,000,000 

$10,000,000 

facility  construction 

BRTA 

$1,600,000 

$2,000,000 

bus  replacement 

total 

$10,400,000 

$13,000,000 

FFY  2001 

RTA 

;$:9^thnS3iSrti>>date 
Federal 

Total 

Description 

PVTA 

$200,000 

$250,000 

SRPEDD 

$100,000 

$100,000 

non-profit  groups 

BRTA 

$200,000 

$250,000 

minibuses 

LRTA 

$40,000 

$2,000,000 

capital  assistance 

WRTA 

$215,000 

$268,750 

capital  assistance 

total 

$755,000 

$2,868,750 

FFY  2001 

RTA 

Federal 

Total 

Description 

MART 

$294,349 

$3,679,358 

operating  assistance 

$0 

$2,520,000 

commuter  rail  op  assistance 

$173,040 

$216,300 

capital  assistance 

MVRTA 

$4,000 

$5,000 

computer  equipment 

$40,000 

$50,000 

planning  activities 

$40,000 

$50,000 

MVPC  planning  activities 

$910,000 

$1,137,000 

bus  replacement 

FTA-10, 


$176,000 

$220,000 

capital  maintenance 

$158,400 

$198,000 

minibus  replacement 

PVTA 

$5,736,000 

$7,170,000 

$1,037,488 

$19,482,871 

SRTA 

$1,335,584 

$7,172,000 

operating  expenses 

$568,000 

$710,000 

capital  projects 

GATRA 

$400,000 

$9,125,000 

operating  expenses 

$1,840,000 

$2,300,000 

capital  projects 

BRTA 

$343,200 

$1,808,664 

urbanized  service 

$8,000 

$10,000 

capital  maintenance 

WRTA 

$206,181 

$2,520,226 

preventive  maintenance 

$588,800 

$736,000 

lease/purchase  vehicle 

$295,840 

$369,800 

van  replacement 

$104,000 

$130,000 

mini-bus  replacement 

$63,479 

$79,349 

garage  facility 

$56,160 

$70,200 

shop  equipment 

$44,800 

$56,000 

computer  equipment 

LRTA 

$1,500,000 

$4,080,440 

operating  assistance 

$60,000 

$75,000 

planning  contract 

$28,000 

$35,000 

capital  assistance 

total 

$16,011,321 

$60,326,850 

FFY  2001 

RTA 

Federal  Total 

Description 

MART 
PVTA 

$0 
$0 

$300,000 
$300,000 

total 

$0 

$600,000 

FFY  2001 

RTA 

Federal 

Total 

Description 

MVRTA 
NRTA 

$0 
$0 

$3,412,500 
$50,000 

bus  replacement 
RTACAP 

total 

SO 

$3,462,500 

FFY  2001 

RTA 

Federal 

Total 

Description 

OCPC 

$1,513,000 
$0 

$9,975,000 
$9,450,000 

transit 
transit 

total 

$1,513,000 

$19,425,000 

FFY  2002 

$«cthn  i9ll-to-d9te 

RTA 

Federal 

Total 

Description 

MART 

$80,801 

$1,077,344 

operating  assistance 

GATRA 

$105,000 

$105,000 

operating  assistance 

SRTA 

$68,000 

$68,000 

operating  assistance 

BRTA 

$184,000 

$969,005 

rural  service 

PVTA 

$341,600 

$427,000 

WRTA 

$221,278 

$1,655,000 

operating  assistance 

NRTA 

$50,000 

$621,000 

operating  assistance 

total 

$1,050,679 

$4,922,349 

FFY  2002 

RTA 

Federal 

Total 

Descriptiort 

MART 

$1 ,200.000 

$1,500,000 

capital  assistance 

BRTA 

$200,000 

$250,000 

facility  upgrade 

total 

$1,400,000 

$1,750,000 

FFY  2002 

RTA 

Federal 

Total 

Description 

SRPEDD 

$100,000 

$100,000 

non-profit  groups 

BRTA 

$200,000 

$250,000 

minibuses 

WRTA 

$215,000 

$268,750 

capital  assistance 

PVTA 

$200,000 

$250,000 

LRTA 

$40,000 

$200,000 

operating  assistance 

total 

$755,000 

$f,  068. 750 

FFY  2002 

RTA 

Federal 

Total 

Description 

MART 

$309,066 

$3,863,325 

operating  assistance 

$0 

$2,646,000 

commuter  rail  op  assistance 

$181,692 

$227,115 

capital  assistance 

MVRTA 

$4,000 

$5,000 

computer  equipment 

$40,000 

$50,000 

planning  activities 

$40,000 

$50,000 

MVPC  planning  activities 

$420,000 

$525,000 

bus  replacement 

SRTA 

$1,335,584 

$7,172,000 

operating  assistance 

$600,000 

$750,000 

capital  assistance 

GATRA 

$400,000 

$9,125,000 

operating  assistance 

$2,080,000 

$2,600,000 

capital  assistance 

BRTA 

$357,000 

$1,881,011 

urbanized  service 

$8,000 

$10,000 

capital  maintenance 

WRTA 

$2,016,181 

$2,520,226 

preventive  maintenance 

$588,800 

$736,000 

lease/purchase  vehicle 

FTA-12 


$295,840 

$369,800 

van  replacement 

$104,000 

$130,000 

mini-bus  replacement 

$63,479 

$79,349 

garage  facility 

$56,160 

$70,200 

shop  equipment 

$44,800 

$56,000 

computer  equipment 

PVTA 

$5,736,000 

$7,170,000 

$1,037,488 

$19,482,871 

LRTA 

$1,500,000 

$4,080,440 

operating  assistance 

$60,000 

$75,000 

planning  contract 

$28,000 

$35,000 

capital  assistance 

total 

$17,306,090 

$63,709,337 

FFY  2002 

RTA 

Federal 

Total 

Description 

MART 

Q 

PVTA 

0 

$300,000 

total 

0 

$600,000 

FFY  2002 

Mse-^f9n«oaii'to*date 

RTA 

Federal 

Total 

Description 

MVRTA 

0 

$1 ,575,000 

bus  replacement 

NRTA 

$0 

$75,000 

RTACAP 

total 

$0 

J?.  650. 000 

FFY  2002 

RTA 

Federal 

Total 

Description 

OCPC 

$1,513,000 

$9,975,000 

transit 

$0 

$9,450,000 

transit 

total 

$1,513,000 

$19,425,000 

FFY  2003 

RTA 

Federal 

Total 

Description 

MART 

$84,841 

$1,131,211 

operating  assistance 

PVTA 

$341,600 

$427,000 

$341,600 

$427,000 

GATRA 

$105,000 

$105,000 

operating  assistance 

SRTA 

$68,000 

$68,000 

operating  assistance 

BRTA 

$191,300 

$1,007,766 

urbanized  service 

WRTA 

$221,278 

$1,701,000 

operating  assistance 

NRTA 

$50,000 

$621,000 

operating  assistance 

LRTA 

$72,000 

$114,000 

operating  assistance 

total 

$1,475.6*9 

$5,601,977 

FFY  2003 

RTA 

Federal 

Total 

Description 

MART 

$1,600,000 

$2,000,000 

capital  assistance 

total 

$1,600,000 

$2,000,000 

FFY  2003 

RTA 

^S^ctfmSifi^-tSh^e 
Federal 

Total 

Description 

PVTA 
SRPEDD 
BRTA 
WRTA 

$200,000 
$100,000 
$168,000 
$215,000 

$250,000 
$100,000 
$210,000 
$268,750 

non-profit  groups 
minibuses 
capital  assistance 

total 

$683,000 

$828,750 

FFY  2003 

Sectkttt  S3Or-tO-40e 

RTA 

Federal 

Total 

Description 

MART 

$324,519 

$4,056,492 

operating  assistance 

$0 

$2,778,300 

commuter  rail  op  assistance 

$190,777 

$238,471 

capital  assistance 

MVRTA 

$4,000 

$5,000 

computer  equipment 

$40,000 

$50,000 

planning  activities 

$40,000 

$50,000 

MVPC  planning  activities 

$160,000 

$200,000 

capital  maintenance 

$16,000 

$20,000 

tools 

$28,000 

$35,000 

vehicle  replacement 

$264,000 

$330,000 

van  replacement 

PVTA 

$5,736,000 

$7,170,000 

$1 ,037,488 

$19,482,871 

SRTA 

$1 ,335,584 

$7,172,000 

operating  assistance 

$640,000 

$800,000 

capital  projects 

GATRA 

$400,000 

$9,125,000 

operating  assistance 

$2,400,000 

$3,000,000 

capital  projects 

BRTA 

$371 ,200 

$1,956,251 

urbanized  service 

$16,000 

$20,000 

capital  maintenance 

WRTA 

$2,016,181 

$2,520,226 

preventive  maintenance 

$588,800 

$736,000 

lease/purchase  vehicle 

$295,840 

$369,800 

van  replacement 

$104,000 

$130,000 

mini-bus  replacement 

$63,479 

$79,349 

garage  facility 

$56,160 

$70,200 

shop  equipment 

$44,800 

$56,000 

computer  equipment 

LRTA 

$1,500,000 

$4,080,440 

operating  assistance 

<p/ o,uuu 

planning  contract 

$28,000 

$35,000 

capital  assistance 

$40,000 

$200,000 

capital  assistance 

total 

$17,800,828 

$64,841,400 

FFY  2003 

i/lku2efkutm>as>4eMdat 

e 

RTA 

Federal 

Total 

Description 

MVRTA 

$6,031 ,293 

operating  assistance 

NRTA 

0 

$50,000 

RTACAP 

FFY  2003 

RTA 

Federal  Total 

Description 

PVTA 
MART 

$0 
$0 

$300,000 
$300,000 

purchase  equipment 

total 

$600,000 

FFY  2003 

RTA 

Federal 

Total 

Description 

OCPC 

$1,513,000 
$0 

$10,473,750 
$9,922,500 

transit 
transit 

total 

it.5f3.000 

$20,396,250 

^  ^1 
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NOTE  to  READER 


This  document  is  an  abridged  version  of  the  official  State  Transportation  Improvement  Program 
(STIP)  in  that  all  projects  found  herein  are  listed  in  alphabetical  order  by  city  or  town.  Transit 
projects  are  found  at  the  end  of  the  document. 

Not  included  are  the  summaries,  appendices,  air  quality  determinations,  etc.,  found  in  the  STIP 
which  was  delivered  to  FHWA,  FTA,  EPA,  and  DEP  on  March  26,  1998,  as  the 
Commonwealth's  official  submittal. 
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1  BM 

Description 

Total 

Federal 

RPA 

Section 

FFY  1 

CCRTA 

operating  assistance 

$1 ,928,472 

$250,000 

ccc 

5311 

1998 

BRTA 

rural  service 

$835,000 

$170,000 

BRPC 

5311 

1998 

BRTA 

welfare-to-work 

$100,000 

$100,000 

BRPC 

5311 

1998 

MART 

operating  assistance 

$955,133 

$73,200 

MRPC 

5311 

1998 

PVTA 

operating  assistance 

$500,000 

$127,000 

PVPC 

5311 

1998 

PVTA 

purchase  minibus 

$300,000 

$240,000 

PVPC 

5311 

1998 

NRTA 

operating  assistance 

$602,000 

$50,000 

NPEDC 

5311 

1998 

MVRTA 

operating  assistance 

$112,831 

$56,415 

MVPC 

5311 

1998 

WRTA 

operating  assistance 

$1 ,529,000 

$221 ,278 

CMRPC 

5311 

1998 

MVTA 

operating  assistance 

$50,000 

$40,000 

MVC 

5311 

1998 

LRTA 

operating  assistance 

$114,000 

$72,000 

NMCOG 

5311 

1998 

FRTA 

operating  assistance 

$125,000 

$125,000 

FRCOG 

5311 

1998 

GMTA 

operating  assistance 

$165,000 

$165,000 

FRCOG 

5311 

1998 

SRTA 

operating  assistance 

$68,000 

$68,000 

SRPEDD 

5311 

1998 

GATRA 

operating  assistance 

$105,000 

$105,000 

SRPEDD 

5311 

1998 

CATA 

operating  assistance 

$174,000 

$139,200 

MAPC 

5311 

1998 

total 

$7,663,436 

$2,002,093 

1  BM 

Description 

Total 

Federal 

RPA 

Section 

FFY  1 

MART 

purchase  vans 

$500,000 

$400,000 

MRPC 

5309 

1998 

MART 

purchase  trolley 

$250,000 

$200,000 

MRPC 

5309 

1998 

MART 

ITC  garage  design 

$120,000 

$96,000 

MRPC 

5309 

1998 

FRTA 

vehicle  replacement 

$520,000 

$416,000 

FRCOG 

5309 

1998 

GMTA 

intermodal  facility 

$450,000 

$360,000 

FRCOG 

5309 

1998 

GMTA 

rolling  stock 

$700,000 

$560,000 

FRCOG 

5309 

1998 

LRTA 

garage  expansion 

$5,500,000 

$1 ,500,000 

FRCOG 

5309 

1998 

PVTA 

purchase  buses 

$1,000,000 

$800,000 

NMCOG 

5309 

1998 

PVTA 

intermodal  facility 

$996,774 

$797,419 

PVPC 

5309 

1998 

MBTA 

fixed  guideway 

$57,625,516 

$46,100,413 

MAPC 

5309 

1998 

MBTA 

bus  terminal 

$2,486,593 

$1 ,989,274 

MAPC 

5309 

1998 

MBTA 

maintenance  facility 

$68,681 ,256 

$54,945,005 

MAPC 

5309 

1998 

WRTA 

fixed  guideway/Harding  St 

$488,000 

$390,400 

CMRPC 

5309 

1998 

total 

$139,318,139 

$108,554,511 

1  RTA 

Description 

Total 

Federal 

RPA 

Section 

FFY  1 

PVTA 

purchase  vans 

$250,000 

$200,000 

PVPC 

5310 

1998 

OCPC  region 

passenger  vans  for  non-profit 

$213,000 

$213,000 

OCPC 

5310 

1998 

WRTA 

vans  and  related 

$268,750 

$215,000 

CMRPC 

5310 

1998 

FRTA 

van  replacement 

$142,000 

$113,600 

FRCOG 

5310 

1998 

GMTA 

van  replacement 

$240,000 

$1 92,000 

FRCOG 

5310 

1998 

BRTA 

paratransit  vehicles/elders 

$200,000 

$1 60,000 

BRPC 

5310 

1998 

BRTA 

paratransit  vans 

$112,000 

$89,600 

BRPC 

5310 

1998 

MVTA 

vehicle  replacement 

$78,000 

$62,400 

MVC 

5310 

1998 

LRTA 

vehicle  purchases 

$55,200 

$1 1 ,040 

NMCOG 

5310 

1998 

total 

$1,558,950 

$1,256,640 

1  BM 

Description 

Total 

Federal 

RPA 

Section 

FFY  1 

CCRTA 

operating  assistance 

$597,376 

$354,000 

CCC 

5307 

1998 

BRTA 

urban  service 

$1 ,720,000 

$350,000 

BRPC 

5307 

1998 

BRTA 

maintenance  costs 

$50,000 

$40,000 

BRPC 

5307 

1998 

BRTA 

capital  maintenance 

$50,000 

$40,000 

BRPC 

5307 

1998 

BRTA 

bus  washer 

$150,000 

$120,000 

BRPC 

5307 

1998 

MART 

Parking  lot  improvement 

$60,000 

$30,000 

MRPC 

5307 

1998 

MART 

operating  assistance 

$3,280,147 

$304,336 

MRPC 

5307 

1998 

MART 

maintenance  equipment 

$50,000 

$40,000 

MRPC 

5307 

1998 

MART 

computer  upgrade 

$50,000 

$40,000 

MRPC 

5307 

1998 

MART 

van  purchase 

$88,633 

$70,906 

MRPC 

5307 

1998 

MART 

commuter  rail  op  assistance 

$2,200,000 

MRPC 

5307 

1998 

MART 

A&E  MART  garage 

$100,000 

$80,000 

MRPC 

5307 

1998 

PVTA 

lift  vans 

$325,000 

$260,000 

PVPC 

5307 

1998 

PVTA 

bus  maintenance 

$500,000 

$400,000 

PVPC 

5307 

1998 

PVTA 

bus  stop  amenities 

$100,000 

$80,000 

PVPC 

5307 

1998 

PVTA 

service  vehicles 

$100,000 

$80,000 

PVPC 

5307 

1998 

PVTA 

lease  payment/rolling  stock 

$4,625,000 

$3,700,000 

PVPC 

5307 

1998 

PVTA 

surveillance 

$300,000 

$240,000 

PVPC 

5307 

1998 

PVTA 

environmental  compliance 

$600,000 

$480,000 

PVPC 

5307 

1998 

PVTA 

fareboxes 

$365,000 

$292,000 

PVPC 

5307 

1998 

PVTA 

planning 

$150,000 

$120,000 

PVPC 

5307 

1998 

PVTA 

operating  assistance 

$1 ,249,529 

$137,448 

PVPC 

5307 

1998 

PVTA 

motor  coach 

$370,000 

$296,000 

PVPC 

5307 

1998 

PVTA 

computer  equipment 

$400,000 

$320,000 

PVPC 

5307 

1998 

PVTA 

operating  assistance 

$18,233,342 

$900,000 

PVPC 

5307 

1998 

PVTA 

intermodal  terminal  lease 

$45,000 

$36,000 

PVPC 

5307 

1998 

LRTA 

operating  assistance 

$4,032,700 

$1 ,475,000 

NMCOG 

5307 

1998 

LRTA 

misc  capital  items 

$35,000 

$28,000 

NMCOG 

5307 

1998 

LRTA 

NMCOG  planning  contract 

$60,000 

$48,000 

NMCOG 

5307 

1998 

BAT 

operating  assistance 

$7,640,325 

$1 ,000,000 

OCPC 

5307 

1998 

BAT 

facility  construction,  vans, etc 

$375,000 

$300,000 

OCPC 

5307 

1998 

WRTA 

operating  assistance 

$6,406,320 

$186,106 

CMRPC 

5307 

1998 

WRTA 

trolleys 

$600,000 

$480,000 

CMRPC 

5307 

1998 

WRTA 

lease/purchase  buses 

$736,000 

$588,800 

CMRPC 

5307 

1998 

WRTA 

bus  replacement 

$234,878 

$187,902 

CMRPC 

5307 

1998 

WRTA 

vans 

$221 ,880 

$177,504 

CMRPC 

5307 

1998 

WRTA 

mini-buses 

$390,000 

$312,000 

CMRPC 

5307 

1998 

WRTA 

garage  rehabilitation 

$413,500 

$330,800 

CMRPC 

5307 

1998 

WRTA 

misc  office  equipment 

$15,000 

$12,000 

CMRPC 

5307 

1998 

WRTA 

computer  equipment 

$56,000 

$44,800 

CMRPC 

5307 

1998 

WRTA 

supervisor  vehicles 

$46,400 

$37,120 

CMRPC 

5307 

1998 

WRTA 

preventive  maintenance 

$1 ,892,780 

$378,556 

CMRPC 

5307 

1998 

WRTA 

tires/transmissions 

$90,000 

$72  000 

CMRPC 

5307 

1998 

WRTA 

shop  equipment 

$88,200 

$70,560 

CMRPC 

5307 

1998 

WRTA 

bus  shelter 

$36,000 

$28,800 

CMRPC 

5307 

1998 

SRTA 

minibus/van  purchase 

$200,000 

$160,000 

SRPEDD 

5307 

1998 

SRTA 

capital  maintenance  items 

$240,000 

$192,000 

SRPEDD 

5307 

1998 

SRTA 

purchase/lease  tires 

$60,000 

$48,000 

SRPEDD 

5307 

1998 

SRTA 

purchase  support  vehicles 

$100,000 

$80,000 

SRPEDD 

5307 

1998 

SRTA 

facility  renovations 

$1 ,355,000 

$813,000 

SRPEDD 

5307 

1998 

or\  1  r\ 

U|JClallllU  CAyCI  loCo 

$1  325  000 

0  r\  1              La/  l_/ 

5307 

1998 

oM  1  ixM 

r»r^or2»tinn  ovnoncoc 
Upc:lallli^  CAjJcilocd 

^AOd  nnn 

cRpcnn 

5307 

1998 

OM  1  T\r\ 

oio  Liciiiu 

$400  000 

SRPEDD 

5307 

1998 

v/3n  ar^nt  licitinn 
vai  1  d^uuioiiiui  1 

$630  000 

$504  000 

0  1  \  1    ^  L./  (->' 

5307 

1998 

f^ATRA 

L/dpiLcii  1 1  idii iici lai i^c  iiciiio 

*R1 9S  nnn 

^  1         ,  \J\J\J 

•smn  nnn 

0 1  \  r  L_  LJ 

5307 

1998 

r^ATRA 

rti  irpHsQO  hi  icpc 
put  ^1  laoc 

$950  000 

$760  000 

SRPEDD 

5307 

1998 

r^ATRA/MRTA 

rrimmi  itor  rail  ctatinn  imnrv/tQ 

L-UllllllUld   1  Clll  dlClllUII  IlllfJIVlO 

«o  t^nn  000 

$2  000  000 

4;^,  wOU  ,OUu 

5307 

1998 

M\/RTA/M\/Pr 
Ivl  V  rx  1  rvlvl  v  r  O 

nianninn  ar*fi\/iiipc 

IJICll  11  Ml  IM  a^llVlllCTo 

$50  000 

$40  000 

MVPC 

5307 

1998 

1  vi  V  r\  1  M 

nianninn  ar^tix/itioc 
UlalllllllU  dUllVIUCO 

^1  nn  nnn 

liftn  nnn 

<iP(JO,w\JO 

MVPC 

5307 

1998 

M\/RTA 
1  vt  V  r\  1  M 

r*nmni  iter  itonrtQ 

UUI 1  I^ULCI   IICI 1  lo 

$5  000 

$4  000 

MVPC 

5307 

1998 

MVRTA 
ivi  V  r\  1  M 

nnprstinn  a^^i^tan(*p 

$5  1 93  086 

$814  190 

MVPC 

5307 

1998 

MVRTA 
IVI  V  r\  1  M 

rpniapp  transit  hii^p^ 

1  C^laLrC  11  al  loll  LfUoCo 

$930  000 

$744  000 

MVPC 

5307 

1998 

MVRTA 
ivi  V  r\  1  M 

vphipip  nvprhftiil  nrnnram 

$228  000 

$1 82  400 

MVPC 

5307 

1998 

MVRTA 
IVI  V  r\  1  M 

r-artifal  maintpnanr^'P 
^/a^llal  1 1  Id II  llCI  lal  I^C 

$350  000 

$280  000 

MVPC 

5307 

1998 

MVRTA 
IVI  V  rv  1  M 

vphtpip  rpnlar-pmpnt 
vci  ii^ic  1  cpiawci  1  ici  iL 

$35  000 

$28  000 

MVPC 

5307 

1998 

MVRTA 
IVI  V  rv  1  M 

cpr*!  iritv  c\/ctpm 
ocuui  iiy  oyoiciii 

Sim  nnn 

$8  000 

MVPC 

5307 

1998 

MVRTA 
IVI  V  r\  1  M 

fpaciKMitv  cftiHv 
icaoiuMiiy  oiuuy 

*Rinn  nnn 

<^fin  nnn 

MVPC 

5307 

1998 

MVRTA 
IVI  V  r\  1  /A 

nrpliminarv/  pnninpprinn 
yi  cm  1  111  idi  y  CI  i^ii  icci  ii  i^ 

^iciCi  nnn 

$80  000 

MVPC 

5307 

1998 

MRTA 

IVlD  1  M 

DUolUlI  diyiilc 

*t;i^  '^94  fi7n 

MAPC 

5307 

1998 

^^RTA 

rxcry  oldUUlio 

^4  nnn  nnn 

^'^  9nn  nnn 

IVIfAl  w 

5307 

IQQR 

1  *7C7U 

MBTA 

preventative  maintenance 

$8,125,000 

$6,500,000 

MAPC 

5307 

1998 

MBTA 

operating  assistance 

$3,051 ,632 

$1,525,816 

MAPC 

5307 

1998 

MBTA 

Old  Colony 

$46,669,793 

$37,335,834 

MAPC 

5307 

1998 

CATA 

operating  assistance 

$90,000 

$45,000 

MAPC 

5307 

1998 

CATA 

capital  assistance 

$86,381 

$69,105 

MAPC 

5307 

1998 

CATA 

total 

$169,141,740 

$87,691,653 

1  RTA 

Description 

Total 

Federal 

RPA 

Misc 

FFY  1 

MVRTA 

bus  replacement 

$621 ,634 

$0 

MVPC 

Misc 

1998 

NRTA 

RTA  CAP 

$125,000 

$0 

NPEDC 

Misc 

1998 

total 

$746,634 

$0 

1  RTA 

Description 

Total 

Federal 

RPA 

Section 

FFY  1 

rPRTA 

Mill  llUUoCd 

$4fi2  nnn 

rcr 

0  W  w 

^^r^Kilit\/  Aqc'I 
iviuuiiiiy  Moo  I 

1 QQR 

rPRTA 

radios 

IVIUUIIUy  Moo  L 

1 QQR 

1 

PPRTA 
^or\  1  M 

MI  Uo  van 

IVlODIIIiy  MSo  I 

1  QQR 

O^rx  1  M 

^^rtmrM  if  AT  cv/ct^m 

uQiTipuici  oyoiern 

IVIODllliy  Moo  I 

1  QQR 

(  C7oO 

D\/TA 
r  V  1  M 

purchase  vans 

^ouu,uuu 

D\/D^ 

MODUuy  MSS  I 

1  QQR 

PAT 
BM  1 

purchase  vans 

Mobility  Ass't 

i  QQR 

OCPC  Region 

van  purchase 

$106,000 

OCPC 

Mobility  Ass't 

1998 

GATRA 

vehicle  purchase 

$150,000 

$30,000 

SRPEDD 

Mobility  Ass't 

1998 

GATRA 

1  lUI  1  |JI  Vi^l  11  ^1  LfU^O 

$inn  nnn 

$inn  nnn 

IV^nhilitv/  Acc't 

IVIULfllliy  Moo  I 

1998 

MART 

pUiCiiaoc  Valib 

t47n  nnn 
u,uuu 

CQ4  nnn 

IVI  r\  n 

iVIOUllliy  Moo  I 

1  QQR 

WRTA 

vans 

$268,750 

CMRPC 

Mobility  Ass't 

1998 

total 

$2,459,542 

$224,000 

TOTAL 

1  BM 

Description 

Total 

Federal 

RPA 

Sectior) 

FFY  1 

CCRTA 

operating  assistance 

$1 ,900,000 

$250,000 

ccc 

5311 

1999 

BRTA 

rural  service 

$850,000 

$170,000 

BRPC 

5311 

1999 

MART 

operating  assistance 

$977,183 

$73,200 

MRPC 

5311 

1999 

PVTA 

operating  assistance 

$127,000 

$101,600 

PVPC 

5311 

1999 

PVTA 

purchase  minibus 

$300,000 

$240,000 

PVPC 

5311 

1999 

NRTA 

operating  assistance 

$621 ,000 

$50,000 

NPEDC 

5311 

1999 

WRTA 

operating  assistance 

$1 ,562,000 

$221 ,278 

CMRPC 

5311 

1999 

LRTA 

operating  assistance 

$114,000 

$72,000 

NMCOG 

5311 

1999 

FRTA 

operating  assistance 

$130,000 

$130,000 

FRCOG 

5311 

1999 

GMTA 

operating  assistance 

$175,000 

$175,000 

FRCOG 

5311 

1999 

SRTA 

operating  assistance 

$68,000 

$68,000 

SRPEDD 

5311 

1999 

GATRA 

operating  assistance 

$105,000 

$105,000 

SRPEDD 

5311 

1999 

MVTA 

operating  assistance 

$50,000 

$40,000 

IVIVC 

5311 

1999 

CATA 

operating  assistance 

$174,000 

$139,200 

CCC 

5311 

1999 

total 

$7,153,183 

$1,835,278 

1  BM 

Description 

Total 

Federal 

RPA 

Section 

FFY  1 

MBTA 

maintenance  facility 

$41 ,000,000 

$32,800,000 

MAPC 

5309 

1999 

MBTA 

transitway 

$67,479,168 

$53,983,334 

MAPC 

5309 

1999 

MBTA 

infrastructure  improvements 

$24,025,440 

$19,220,352 

MAPC 

5309 

1999 

NRTA 

intermodal  center 

$500,000 

$450,000 

NPEDC 

5309 

1999 

total 

$133,004,608 

$106,453,686 

1  BM 

Description 

Total 

Federal 

RPA 

Section 

FFY  1 

OCPC  region 

passenger  van  for  non-profit 

$213,000 

$213,000 

OCPC 

5310 

1999 

BRTA 

paratransit  vehicles 

$200,000 

$160,000 

BRPC 

5310 

1999 

CMRPC 

vans 

$268,750 

$215,000 

CMRPC 

5310 

1999 

MVTA 

vehicle  replacement 

$39,000 

$31 ,200 

MVPC 

5310 

1999 

PVTA 

vans 

$250,000 

$200,000 

PVPC 

5310 

1999 

FRTA 

van  replacement 

$142,000 

$113,600 

FRCOG 

5310 

1999 

LRTA 

vehicle  purchase 

$200,000 

$40,000 

NMCOG 

5310 

1999 

total 

$1,312,750 

$972,800 

1  BM 

Description 

Total 

Federal 

RPA 

Section 

FFY  1 

CCRTA 

operating  assistance 

$600,000 

$354,000 

BRPC 

5307 

1999 

BRTA 

urban  service 

$1 ,750,000 

$350,000 

BRPC 

5307 

1999 

BRTA 

capital  maintenance 

$50,000 

$40,000 

BRPC 

5307 

1999 

BRTA 

facility  maintenance 

$50,000 

$40,000 

BRPC 

5307 

1999 

MART 

operating  assistance 

$3,369,375 

$280,000 

MRPC 

5307 

1999 

MART 

commuter  rail  op  assistance 

$2,400,000 

$0 

MRPC 

5307 

1999 

MART 

maintenance  equipment 

$50,000 

$40,000 

MRPC 

5307 

1999 

MART 

computer  upgrade 

$150,000 

$120,000 

MRPC 

5307 

1999 

PVTA 

lift  vans 

$375,000 

$300,000 

PVPC 

5307 

1999 

D\/T  A 
r  V  I  A 

Dus  mainicnance 

^Anr\  nnn 

4)*tUU,UUU 

PMQC 

1  QQQ 

D\rrA 
r  V  1  A 

bus  stop  3m6niti6s 

<ci  nn  nnn 
4>  1  uu,uuu 

P\/Dr 
r  VrU 

C'^n7 

■i  QQQ 

D\/TA 
r  V  1  A 

oclVICc  VcniCIco 

c-t  nn  nnn 

p\/pp 

1  QQQ 

D\/TA 
r  V  1  A 

leasc  payrTieni/roMing  siociv 

(tA  roc;  nnn 

c-a  7nn  nnn 

r  V  r 

^7n7 

1  QQQ 

P\/TA 
r  V  1  A 

rnainiendnce  iicrrio 

«1D7  cnn 
^  1  Of  ,ouu 

«1  en  nnn 

pvpr 

r  V  r  0 

1  QQQ 

D\/TA 
r  V  1  A 

cnvironiTicniai  curnpiiancc 

«'a7c  nnn 

e'snn  nnn 

p\/pr 

1  QQQ 

r  V  1  A 

CROC  nnn 

ccnn  nnn 

1  QQQ 
1  999 

D\/T  A 
r  V  1  A 

planninQ 

cocn  nnn 

conn  nnn 

P\/Pl^ 

1  QQQ 
1  999 

r  v  1  A 

AnAf^f  ir>rt  ra^o  i^^-^  r%^n 

OpSrauny  aSSISlonCc 

•P  I  Of  i^t^tO 

P\/PP 
r^  V  r  0 

1  QQQ 
1  999 

rV  1  A 

op6r3tin9  ass)st3nce 

cQnn  nnn 

P\/PP 

r  Vr  w 

1  QQQ 
1  999 

D\  /T  A 
r  V  1  A 

intermodal  terminal  lease 

nnn 

c^ft  nnn 

r  Vr  U 

A  QQQ 
1  999 

rV  1  A 

motor  coach 

coQA  nnn 

P\/P^ 
r  VrO 

1  QQQ 

1  999 

1  DTA 

LK  !  A 

operating  assistance 

Cyi  n^R  *^nn 

CI  A7c:  nnn 

con7 

■1  QQQ 
1  999 

1  PTA 

Lrx  1  A 

mloC  Capildl  llcriTIo 

«-3c  nnn 

coo  nnn 

^9n7 

1  QQQ 

1  999 

1  RTA 

Lrx  1  A 

Mh/ir^^l^  r\larmir^*n  rr^nfrar^f 
iNlvlLy^O  pidillllliy  (^UiUldUl 

iRn  nnn 

nnn 

1  QQQ 

1  999 

RAT 
PM  1 

UUCIdllllU  aoololdl  l^c 

n99  "^40 

nnn  nnn 

ncpr 

1QQQ 

1  999 

RAT 

t.'VF'^  nnn 

'R'^nn  nnn 

4)  0  ij  L/ ,  U  Lf 

OCPC 

5307 

1999 

\A/PTA 
vVrx  1  A 

mainicndncc  cooio 

CO  c;on  ooR 

CO  ni     1  ft1 

PMRPP 

*^'^n7 

1  QQQ 
1  999 

VVK  I  A 

lease/purchase  buses 

cy-ac  nnn 

ccQo  onn 

e'^n7 

1  QQQ 
1  999 

\A/PTA 
Vv  rx  I  A 

snop  c^uipmeni 

«7n  9nn 

ccR  iRn 

TMRPr 
OlVlrvr  0 

'^'^n7 

\J0\JI 

1  QQQ 
1  999 

\A/PTA 
VV  r\  \  A 

gdldgc?  laulllly 

PMRPr 

sou/ 

1  QQQ 
1  999 

\A/PTA 
VVK  1  A 

computer  equipment 

cce  nnn 

^AA  ftnn 

DOU/ 

1  QQQ 
1  999 

\A/PTA 

vans 

eoRQ  Rnn 

oou/ 

1  QQQ 
1  999 

\A/PTA 
VVr\  1  A 

mini-DUses 

ci  •3n  nnn 

c-i  nzi  nnn 

DOU/ 

1  QQQ 
1  999 

CPTA 
oK  1  A 

minibus/van  purchase 

conn  nnn 

ci  f;n  nnn 

oKrtUU 

DOU/ 

i  QQQ 

1  999 

CPTA 
OK  1  A 

purchase  support  vehicles 

CI  nn  nnn 
«p1  uu,uuu 

CRn  nnn 

cpppnr> 
or\r  tuu 

DOU/ 

1  QQQ 

1  999 

CPTA 
oK  1  A 

capital  maintenance  items 

CI  (^n  nnn 

CI  on  nnn 

cDPcnn 

DOU/ 

■1  QQQ 
1  999 

CPTA 
oK  1  A 

purchase/lease  tires 

CRn  nnn 

C/iR  nnn 

cDPPnn 

oKr tUU 

c^n7 

DOU/ 

1  QQQ 
1  999 

CPTA 
oK  1  A 

operating  expense 

C7  nnQ  nnn 

CI  '^'5^5  nnn 

QDPcnn 

oKrtUU 

DOU/ 

1  QQQ 
1  999 

C  PT  A 
oK  1  A 

maintenance  facility  renovations 

c  "1  nn  nnn 

con  nnn 

C  D  DC  npt 

DOU/ 

A  QQQ 
1  999 

ATP  A 
oA  1  KA 

operating  expense 

Cfl  Q7t^  nnn 

Cvi  nn  nnn 

oKrtUU 

DOU/ 

■1  QQO 
1  999 

ATP  A 

oA  1  KA 

GIS  demo  project 

ccoc  nnn 

ccnn  nnn 

oKrbUL) 

DoU/ 

A  QQQ 

ATP  A 

oA  1  KA 

van  acquisition 

ccnn  nnn 

c>iQn  nnn 

oKrbUU 

DoU/ 

A  QQQ 

ATP  A 
OA  1  KA 

capital  maintenance  items 

Ci  nn  nnn 

con  nnn 

CDDcr\r\ 
oKrtUL) 

con7 

DOU/ 

A  QQQ 

1  yyy 

ATP  A 

(jA  I  KA 

purchase  buses 

cccn  nnn 

Cytyin  nnn 
3>44U,UUU 

bKrbUU 

^  onn 

1  yyy 

/^ATPA/KJ!DTA 

oA  1  KA/Mb  1  A 

ommuter  rail  station  improveme 

C/i  nnn  nnn 
<p4,0UU,UUU 

C3  nnn  nnn 

io,uuu,uuu 

oKrhUU 

CQn7 

DOU/ 

1  yyy 

*  «\  /DTA 

MvK  1  A 

planning  activities 

ccn  nnn 

c>in  nnn 
^4U,UUU 

M  VrO 

DOU/ 

'i  nnn 

1  yyy 

ryi\/PTA 
IVIVK  1  A 

operating  assistance 

cc  'aon  con 

c  •!  nn  nnn 

M  vrO 

conv 
DOU/ 

■1  nnn 

I  yyy 

^yl\/PTA 
MvK  1  A 

planning  activities  with  MVPC 

ccn  nnn 

Cyin  nnn 

MVrO 

DOU/ 

4  QQQ 

1  yyy 

MVK  1  A 

capital  maintenance 

conn  nnn 

d  en  nnn 

ypl  OU,UUU 

Kn\ipr' 
M  vrU 

DOU/ 

1  QQQ 

1  yyy 

M\/PTA 
IVI  vK  1  A 

compuier  iiems 

cc  nnn 

Cyi  nnn 

M  vr  U 

DOU/ 

1  QQQ 

1  yyy 

^^\/PTA 
MVK  1  A 

fareboxes 

C/inn  nnn 

coon  nnn 

DOU/ 

i  QQQ 

1  yyy 

MVK  1  A 

minibuses 

C"!  on  nnn 

A  A  nnn 

ivIVrC 

DoU/ 

■1  nnn 

1  yyy 

Ky|\/PTA 

MVK  1  A 

vehicle  replacement 

C7n  nnn 
*/vJ,UUO 

ccc  nnn 

^bb.UUU 

MVrC/ 

con7 
DOO/ 

-1  nnn 

1  yyy 

MVRTA 

shop  tools 

$20,000 

$16,000 

MVPC 

5307 

1999 

^J1DT  A 

Mb  1  A 

operating  budget 

C'lc  OQn  00c 

CO  yi  ■<  n  ceo 

$8,41  b.bbo 

MAPC 

COA"7 

1999 

MBTA 

Key  Stations 

$20,358,915 

$16,287,132 

MAPC 

5307 

1999 

MBTA 

infrastructure  improvements 

$36,700,000 

$29,360,000 

MAPC 

5307 

1999 

CATA 

operating  assistance 

$90,000 

$45,000 

MAPC 

5307 

1999 

CATA 

capital  assistance 

total 

$86,381 
$154,914,303 

$69,105 
$76,148,608 

MAPC 

5307 

1999 

1  BM 

Description 

Total 

Federal 

RPA 

Misc 

FFY  1 

NRTA 

RTA  CAP 

$25,000 

$0 

NPEDC 

Misc 

1999 

total 

$25,000 

$0 

1  BM 

Description 

Total 

Federal 

RPA 

Assistance 

FFY  1 

PVTA 

purch3S6  vans 

$300,000 

$0 

PVPC 

Mobility  Ass't 

1999 

BAT 

purchase  vans 

$525,000 

OCPC 

Mobility  Ass't 

1999 

OCPC  Region 

purchase  vans 

$106,000 

OCPC 

Mobility  Ass't 

1999 

GATRA 

vehicle  replacement 

$200,000 

$40,000 

SRPEDD 

Mobility  Ass't 

1999 

GATRA 

naccpnnpr  van*; 

$100,000 

$1 00,000 

SRPEDD 

Mobility  Ass't 

1999 

MART 

purchase  vans 

$700,000 

$0 

MRPC 

Mobility  Ass't 

1999 

CCRTA 

minibuses 

$600,000 

$0 

CCC 

Mobility  Ass't 

1999 

CCRTA 

radios 

$5,200 

$0 

CCC 

Mobility  Ass't 

1999 

CCRTA 

van 

$38,400 

$0 

CCC 

Mobility  Ass't 

1999 

WRTA 

vans 

$268,750 

$0 

CMRPC 

Mobility  Ass't 

1999 

total 

$2,843,350 

$140,000 

TOTAL  %m,25M94         S185^$a^?S  '1 


1  RTA 

Description 

Total 

Federal 

RPA 

Section 

FFY  1 

CCRTA 

operating  assistance 

$1 ,900,000 

$250,000 

CCC 

5311 

2000 

BRTA 

rural  service 

$896,000 

$170,000 

BRPC 

5311 

2000 

WRTA 

operating  assistance 

$1 ,595,000 

$221 ,278 

CMRPC 

5311 

2000 

MVTA 

operating  assistance 

$50,000 

$40,000 

MVC 

5311 

2000 

MART 

operating  assistance 

$977,183 

$73,200 

MRPC 

5311 

2000 

NRTA 

operating  assistance 

$621 ,000 

$50,000 

NPEDC 

5311 

2000 

PVTA 

minibus  purchase 

$300,000 

$240,000 

PVPC 

5311 

2000 

PVTA 

operating  assistance 

$127,000 

$101,600 

PVPC 

5311 

2000 

LRTA 

rural  assistance 

$114,000 

$72,000 

PVPC 

5311 

2000 

GATRA 

operating  assistance 

$105,000 

$105,000 

NMCOG 

5311 

2000 

SRTA 

operating  assistance 

$68,000 

$68,000 

SRPEDD 

5311 

2000 

FRTA 

operating  assistance 

$130,000 

$130,000 

FRCOG 

5311 

2000 

GMTA 

operating  assistance 

$185,000 

$185,000 

FRCOG 

5311 

2000 

CATA 

rural  assistance 

$174,000 

$139,200 

MAPC 

5311 

2000 

total 

$7,242,183 

$1,845,278 

1  BM 

Description 

Total 

Federal 

RPA 

Section 

FFY  1 

CCRTA 

Terminal/Phase  II 

$4,062,500 

$3,250,000 

CCC 

5309 

2000 

CCRTA 

coaches 

$2,160,000 

$1 ,728,000 

CCC 

5309 

2000 

BRTA 

bus  replacement 

$2,000,000 

$1 ,600,000 

BRPC 

5309 

2000 

BRTA 

intermodal  center 

$4,500,000 

$3,600,000 

BRPC 

5309 

2000 

BRTA 

communications  system 

$400,000 

$320,000 

BRPC 

5309 

2000 

WRTA 

Union  Station 

$15,000,000 

$12,000,000 

CMRPC 

5309 

2000 

rriainienancc  Tduiiiiy  ucsign 

MRpr 

IVIrxr  ^ 

^'^nQ 

9nnn 

MDTA 

iniermoaai  cenier 

ODUU.UUU 

C4cn  nnn 

*^'^nQ 

onnn 
^uuu 

RAT 
DM  1 

inicrmuudi  Taciiiiy 

<ti  onn  nnn 

^'^no 

^nnn 

RAT 
DM  1 

^^  9nn  nnn 

■RQRn  nnn 

nrpr 

R'^nQ 

9nnn 

IvID  I  M 

infr^cf  ri  T/^ti  tro  im^^^A\/o^^^s^^tc 
lllll  ddU  UQ^LUI  c  lllipi  UVci  IICI  Ho 

n9=;  Adn 

'R'^c>  n^n  '^'^9 

IVIrAr  w 

^'^nQ 

9nnn 

Mb  1  M 

irdnsiTway 

Am  Q1  n 

CC-3  QC1  COO 

IVlMr  0 

^'^nQ 

9nnn 
zuuu 

Mb  1  A 

Logan  mi  i  u 

>!nn  nnn 

coQ  Qon  nnn 

IVlMrU 

Douy 

onnn 
zuuu 

MBTA 

South  Station 

$1 ,250,000 

$1 ,000,000 

MAPC 

5309 

2000 

SRTA 

maintenance  facility  design 

$720,000 

$600,000 

SRPEDD 

5309 

2000 

LRTA 

garage  expansion 

$2,000,000 

$1 ,600,000 

NMCOG 

5309 

2000 

PVTA 

Union  Station 

$50,000,000 

$40,000,000 

PVPC 

5309 

2000 

total 

$255,669,850 

$204,609,880 

1  BIA 

Description 

Total 

Federal 

RPA 

Section 

FFY  1 

BRTA 

minibus  replacement 

$250,000 

$200,000 

BRPC 

5310 

2000 

CMRPC 

vans 

$268,750 

$215,000 

CMRPC 

5310 

2000 

PVTA 

vans 

$250,000 

$200,000 

PVPC 

5310 

2000 

LRTA 

vehicle  purchases 

$200,000 

$40,000 

NMCOG 

5310 

2000 

OCPC  region 

mini-bus  purchase 

$213,000 

$213,000 

OCPC 

5310 

2000 

FRTA 

van  replacement 

$148,000 

$118,400 

FRCOG 

5310 

2000 

total       $1.329.750  $986.400 


1  BM 

Description 

Total 

Federal 

RPA 

Section 

FFY  1 

CCRTA 

operating  assistance 

$600,000 

$354,000 

CCC 

5307 

2000 

BRTA 

urban  service 

$1 ,740,000 

$330,000 

BRPC 

5307 

2000 

BRTA 

maintenance  costs 

$50,000 

$40,000 

BRPC 

5307 

2000 

WRTA 

maintenance  costs 

$2,520,226 

$2,016,181 

CMRPC 

5307 

2000 

WRTA 

lease/purchase  buses 

$736,000 

$588,800 

CMRPC 

5307 

2000 

WRTA 

vans 

$369,800 

$295,840 

CMRPC 

5307 

2000 

WRTA 

mini-buses 

$130,000 

$104,000 

CMRPC 

5307 

2000 

WRTA 

garage  facility 

$79,349 

$63,479 

CMRPC 

5307 

2000 

WRTA 

shop  equipment 

$70,200 

$56,160 

CMRPC 

5307 

2000 

WRTA 

computer  equipment 

$56,000 

$44,800 

CMRPC 

5307 

2000 

MART 

operating  assistance 

$3,504,150 

$280,000 

MRPC 

5307 

2000 

MART 

commuter  rail  op  assistance 

$2,400,000 

$0 

MRPC 

5307 

2000 

MART 

office  equipment 

$50,000 

$40,000 

MRPC 

5307 

2000 

MART 

cellular  phones 

$6,000 

$4,800 

MRPC 

5307 

2000 

MART 

facility  equipment 

$50,000 

$40,000 

MRPC 

5307 

2000 

MART 

computer  equipment 

$100,000 

$80,000 

MRPC 

5307 

2000 

PVTA 

lease  payment 

•  $4,625,000 

$3,700,000 

PVPC 

5307 

2000 

PVTA 

minibuses 

$625,000 

$500,000 

PVPC 

5307 

2000 

PVTA 

vans 

$375,000 

$300,000 

PVPC 

5307 

2000 

PVTA 

service  vehicles 

$125,000 

$100,000 

PVPC 

5307 

2000 

PVTA 

bus  stop  amenities 

$125,000 

$100,000 

PVPC 

5307 

2000 

PVTA 

environmental  compliance 

$375,000 

$300,000 

PVPC 

5307 

2000 

PVTA 

bus  maintenance 

$500,000 

$400,000 

PVPC 

5307 

2000 

PVTA 

garage  equipment 

$125,000 

$100,000 

PVPC 

5307 

2000 

PVTA 

terminal  lease 

$45,000 

$36,000 

PVPC 

5307 

2000 

D\rrA 
r  V  1  M 

pianninQ 

cocn  nnn 

<c9nn  nnn 

p\/pp 

r  V  r  w 

9nnn 

P\/TA 
"VIM 

Opcialin^  doololailt.<c 

4>  1  ,^^C7,«J^9 

1;1?7  448 

1   V 1  o 

5307 

2000 

r  V  1  M 

UfJciaUliy  doololailU'C 

^Qnn  nnn 

PVPC 

5307 

2000 

1  RTA 

UpciclUil^  aooioial  l^C 

$4  D80  440 

$1  500  000 

NMCOG 

1  ^  IVI  w  V*' 

5307 

2000 

Mh^POri  nianninn  f*nntriif*t 
INIVIOWO  pidillilli^  uUIIlidwi 

"Sfin  nnn 

NMCOG 

1  M  IVI  w  \— /  \J 

5307 

2000 

1  RTA 

micr^ollsnom  ic  itomc 
1 1  ilouciidi icuuo  iiciiio 

S28  000 

NMCOG 

1  >l  IVI  W 

5307 

2000 

M\/RTA 

uui  1  ipuici  UCI 1  lo 

$S  000 

$4  000 

MVPC 

5307 

2000 

M\/RTA 
IVI V  rx  1  M 

pidlllllliy  dOUVIUCo  Willi  IVIvr  O 

H'^in  nnn 

$40  000 

MVPC 

5307 

2000 

IVI vr\  I  M 

pidlll  iliiy  dwllVIUCo 

nnn 

^AD  nnn 

IVI  V  n  w 

5307 

2000 

IVI  V  r\  1  M 

Cdpiidi  rndiniciidi IOC 

H99n  nnn 

H1 7fi  nnn 

IVI  V  1  w 

5307 

2000 

IVI  V  r\  I  M 

oilUp  lUUIo 

^9*^  nnn 

H9n  nnn 

MVPC 

IVI  V  r  w 

5307 

2000 

^^\/RTA 
IVI  V  r\  1  M 

venicic  icpidccriicru 

H79  nnn 

H^7  finn 

MV/PC 
IVI  V  r  O 

■?nnn 

IVI  vr\  1  A 

venicie  repidcemeni 

c-ac  nnn 

<t9n  nnn 

MWPC 
IVI  V  r  ^ 

5?n7 

9nnn 

MWRTA 
IVI  V  rv  1  M 

Vdi  1  1  cuiduci  1  ici  11 

*f;'^?n  nnn 

\J  O     ,  U  L/ L/ 

*S9fi4  nnn 

MVPC 

5307 

2000 

RAT 
DM  1 

Udpildl  dooloLdlluc 

*f;'^7S  nnn 

*R?nn  nnn 

OCPC 

5307 

2000 

RAT 

DM  1 

UfJcidUii^  dooidiai  luc 

$8  4?'?  457 

$1  000  000 

OCPC 

5307 

2000 

MRTA 
IVID  1  M 

upcidUIi^  doolaldllwc 

<R1R  ft'^Q  ?9fi 

*RR  41 Q  fifi? 
1  ^,uuo 

MAPC 

5307 

2000 

MRTA 

IVID  1  r\ 

T\\Zy  OLallwl  lo 

$50  358  915 

$40  287  1 32 

MAPC 

5307 

2000 

MRTA 
IVID  1  M 

llll  IdoU  UOlUl  C  If  1  ipi  UVcI  1  Ici  Uo 

Tifi  7nn  nnn 

'^Rn  nnn 

MAPr 

ivirtr  w 

5307 

2000 

P  ATA 
LyM  1  M 

Udpildl  ddololdllOc 

^0D,00  1 

HRQ  in^ 

MAPP 

IVIMl  w 

9nnn 

P  ATA 
V^M  1  M 

opcidiin^  dbololdnCC 

con  nnn 

Hj*^  nnn 

MAPP 
IVIMi  w 

53n7 

■^nnn 

(^ATR  A 
oM  1  iaM 

Opcidliny  doololdllOC 

CO  1  nnn 

<R4nn  nnn 

cRPPnn 

Orxr  CUU 

53n7 

"^nnn 

riATR  A 

oM  1  r\M 

ous  rcpidcernerii 

<ccnn  nnn 

H4nn  nnn 

oRpcnn 

orxr  CUU 

53n7 

^nnn 

r^ATP  A 
oM  1  r\f\ 

i^'^nit^l  rv\'^inton^n/*A  itarmo 

Cdpiidi  mainienance  iiems 

^1  nn  nnn 

tfon  nnn 

QRPPnn 

5?n7 

9nnn 

f^ATR  A 
oM  1  rxM 

\/on  o^^i  iititmn 
Van  dCLfUlbtllUt) 

ccnn  nnn 

c  AQn  nnn 

cRppnn 

Orxr  CUU 

53n7 

■7nnn 

QRTA 

OlA  1  M 

OpcldUny  dooldldllwc 

<R7  1 79  nnn 

ti  '^'^R  nnn 

5?n7 

SRTA 

vehicle  replacement 

$400,000 

$320,000 

SRPEDD 

5307 

2000 

SRTA 

capital  maintenance  items 

$150,000 

$120,000 

SRPEDD 

5307 

2000 

SRTA 

purchase/lease  tires 

$60,000 

$48,000 

SRPEDD 

5307 

2000 

SRTA 

facility  maintenance 

$100,000 

$80,000 

SRPEDD 

5307 

2000 

OM  1  r\M/lvlD  1  M 

commuier  siauon  improvements 

H1  nnn  nnn 

(ccnn  nnn 

9nnn 

total 

$72  574  OOS 

1  RTA 

zip  c  p  ri  n  tinn 

Total 

Fedetdl 

RPA 

FFY  1 

1  IlllllUUdCo 

IVICJUlllly  Mbo  I 

9nnn 

OOlA  1  M 

vans 

e7Q  nnn 

IVIUUimy  Moo  I 

9nnn 

MART 
iviMr\  I 

\/^n  rM  ir^W^oa 

vdn  purcriaoc 

croc  nnn 

IVIr\ro 

IVtODIIIiy  MSS  X 

9nnn 
zuuu 

MART 
IVIMrs  1 

rillMlUUd  pUlOllddC 

eicn  nnn 

MRPP 

iviouiiiiy  Mob  I 

9nnn 

P\/TA 
r  V  1  M 

minibuses 

Mobility  Ass't 

9nnn 

BAT 

van  purchase 

$525,000 

OCPC 

Mobility  Ass't 

2000 

OCPC  region 

van  purchase 

$106,000 

PCPC 

Mobility  Ass't 

2000 

GATRA 

van  purchase 

$200,000 

$40,000 

SRPEDD 

Mobility  Ass't 

2000 

P  AXD  A 

oA  1  KA 

non-profit  groups 

$100,000 

-1  AA  AAA 
$100,000 

SRPbDD 

Mobility  Asst 

2000 

WRTA 

VV  In  I  M 

vans 

cn 

Mobility  Ass't 

9nnn 
zuuu 

loiai 

1  BIA 

Description 

Total 

Federal 

RPA 

Misc 

FFY  1 

NRTA 

RTA  CAP 

$25,000 

$0 

NPEDC 

Misc 

2000 

MVRTA  operating  assistance  $5,461,948  MVPC 

total       $5.486.948  $0 


Misc  2000 


SUMMARY  of  TRANSIT  FUNDING  TOTALS 
FFY  1998  -  2000 

Sections                       1998                           1999  2000 

5311                      $7,663,436                   $7,153,183  $7,242,183 

5309  $139,318,139                 $133,004,608  $255,669,850 

5310  $1,558,950  $1,312,750  $1,329,750 
5307                     $169,141,740                 $154,914,303  $146,172,115 

ability  Assistan              $2,459,542                  $2,843,350  $2,493,750 

Misc                       $746,634                      $25,000  $5,486,948 

$320,888,441  $299,253,194  $418,394,596 


TOTAi 

I 


to  date 


1  BM 

Description 

Total 

Federal 

RPA 

Section 

FFY 

MART 

operating  assistance 

$1 ,026,042 

$76,953 

MRPC 

5311 

2001 

PVTA 

$427,000 

$341 ,600 

PVPC 

5311 

2001 

PVTA 

$247,000 

$341 ,600 

PVPC 

5311 

2001 

GATRA 

operating  assistance 

$105,000 

$105,000 

SRPEDD 

5311 

2001 

LRTA 

capital  assistance 

$114,000 

$72,000 

NMCOG 

5311 

2001 

SRTA 

operating  assistance 

$68,000 

$68,000 

SRPEDD 

5311 

2001 

BRTA 

rural  service 

$931,736 

$176,800 

BRPC 

5311 

2001 

WRTA 

rural  operations 

$1 ,630,000 

$221 ,278 

CMRPC 

5311 

2001 

NRTA 

operating  assistance 

$621 ,000 

$50,000 

NPEDC 

5311 

2001 

total 

$5,169,778 

$1,453,231 

1  BIA 

Description 

Total 

Federal 

RPA 

Section 

FFY 

MART 

capital  assistance 

$1 ,000,000 

$800,000 

MRPC 

5309 

2001 

SRTA 

facility  construction 

$10,000,000 

$8,000,000 

SRPEDD 

5309 

2001 

BRTA 

bus  replacement 

$2,000,000 

$1 ,600,000 

BRPC 

5309 

2001 

total 

$13,000,000 

$10,400,000 

1  BM 

Description 

Total 

Federal 

RPA 

Section 

FFY 

PVTA 

$250,000 

$200,000 

5310 

2001 

SRPEDD 

non-profit  groups 

$100,000 

$100,000 

5310 

2001 

BRTA 

minibuses 

$250,000 

$200,000 

5310 

2001 

LRTA 

capital  assistance 

$2,000,000 

$40,000 

5310 

2001 

CMRPC 

capital  assistance 

$268,750 

$215,000 

5310 

2001 

total 

$2,868,750 

$755,000 

1  BIA 

Description 

Total 

Federal 

RPA 

Section 

FFY 

MART 

operating  assistance 

$3,679,358 

$294,349 

MRPC 

5307 

2001 

MART 

commuter  rail  op  assistance 

$2,520,000 

$0 

MRPC 

5307 

2001 

MART 

capital  assistance 

$216,300 

$173,040 

MRPC 

5307 

2001 

MVRTA 

computer  equipment 

$5,000 

$4,000 

MVPC 

5307 

2001 

MVRTA 

planning  activities 

$50,000 

$40,000 

MVPC 

5307 

2001 

MVRTA 

MVPC  planning  activities 

$50,000 

$40,000 

MVPC 

5307 

2001 

MVRTA 

bus  replacement 

$1,137,000 

$91 0,000 

MVPC 

5307 

2001 

MVRTA 

capital  maintenance 

$220,000 

$176,000 

MVPC 

5307 

2001 

MVRTA 

minibus  replacement 

$198,000 

$158,400 

MVPC 

5307 

2001 

PVTA 

$7  1 70  000 

$5  736  000 

PVPC 

5307 

2001 

PVTA 

$19,482,871 

$1 ,037,488 

PVPC 

5307 

2001 

SRTA 

operating  expenses 

$7,172,000 

$1 ,335,584 

SRPEDD 

5307 

2001 

SRTA 

capital  projects 

$710,000 

$568,000 

SRPEDD 

5307 

2001 

GATRA 

operating  expenses 

$9,125,000 

$400,000 

SRPEDD 

5307 

2001 

GATRA 

capital  projects 

$2,300,000 

$1 ,840,000 

SRPEDD 

5307 

2001 

BRTA 

urbanized  service 

$1 ,808,664 

$343,200 

BRPC 

5307 

2001 

BRTA 

capital  maintenance 

$10,000 

$8,000 

BRPC 

5307 

2001 

\A/DT  A 
VwK  1  A 

preventive  msintensnce 

CO  con  OOR 

4>Z,U  1  O,  1  O  1 

DOU/ 

onni 

\A/pTA 

lo3CA/rM  ir^KscA  \/aKi^lA 

icdoc/purcndbc  vciiidc 

'RT'^R  nnn 

4>/  OD,UUU 

9nni 

WK  1  A 

vsn  replscement 

\A/DT  A 

WK  1 A 

mini-bus  replscement 

^  1  OU,uUU 

4*  1  u^,uuu 

\  A/DT  A 

WK  1 A 

garage  facility 

ZUUI 

WRTA 

shop  equipment 

$70,200 

$56,160 

CMRPC 

5307 

2001 

WRTA 

computer  equipment 

$56,000 

$44,800 

CMRPC 

5307 

2001 

LRTA 

operating  assistance 

$4,080,440 

$1 ,500,000 

NMCOG 

5307 

2001 

LRTA 

planning  contract 

$75,000 

$60,000 

NMCOG 

5307 

2001 

LRTA 

capital  assistance 

$35,000 

$28,000 

NMCOG 

5307 

2001 

total      $60.326.850  $17.821.321 


RTA 


Description 


Total 


Federal 


RPA 


Section 


FFY 


WRTA 
MART 
PVTA 


$268,750 
$300,000 
$300,000 


$0 
$0 
$0 


CMRPC        Mobility  Ass't  2001 
MVRPC        Mobility  Ass't  2001 
PVPC         Mobility  Ass't  2001 


total  $868,750 


$0 


RTA 


Description 


Total 


Federal 


RPA 


Section 


FFY 


MVRTA 
NRTA 


bus  replacement 
RTACAP 


$3,412,500 
$50,000 


$0 
$0 


MVPC 
NPEDC 


Misc 
Misc 


2001 
2001 


total  $3.462.500 


$0 


RTA                    Description                     Total  Federal  RPA  Section  FFY  ] 

OCPC                        transit  $9,975,000  $1,513,000  OCPC  FA  2001 

OCPC                        transit  $9,450,000  $0  OCPC  FA  2001 

total  $19.425.000  $1.513.000 


Descriptions  Total  Federal  RPA  Section  FFY 


MART 

operating  assistance 

$1 ,077,344 

$80,801 

MRPC 

5311 

2002 

GATRA 

operating  assistance 

$105,000 

$105,000 

SRPEDD 

5311 

2002 

SRTA 

operating  assistance 

$68,000 

$68,000 

SRPEDD 

5311 

2002 

BRTA 

rural  service 

$969,005 

$184,000 

BRPC 

5311 

2002 

PVTA 

$427,000 

$341 ,600 

PVPC 

5311 

2002 

WRTA 

operating  assistance 

$1 ,665,000 

$221 ,278 

CMRPC 

5311 

2002 

NRTA 

operating  assistance 

$621 ,000 

$50,000 

NPEDC 

5311 

2002 

total 

$4,932,349 

$1,050,679 

1  BM 

Descriptions 

Total 

Federal 

RPA 

Section 

FFY  1 

MART 

capital  assitance 

$1 ,500,000 

$1 ,200,000 

MRPC 

5309 

2002 

BRTA 

facility  upgrade 

$250,000 

$200,000 

BRPC 

5309 

2002 

total 

$1,750,000 

$1,400,000 

1  BM 

Description 

Total 

Federal 

RPA 

Section 

FFY  \ 

SRPEDD 

non-profit  groups 

$100,000 

$100,000 

SRPEDD 

5310 

2002 

BRTA 

minibuses 

$250,000 

$200,000 

BRPC 

5310 

2002 

CMRPC 

capital  assistance 

$268,750 

$215,000 

CMRPC 

5310 

2002 

PVTA 

$250,000 

$200,000 

PVPC 

5310 

2002 

LRTA 

operating  assistance 

$200,000 

$40,000 

NMCOG 

5310 

2002 

total 

$1,068,750 

$755,000 

1  RTA 

Description 

Total 

Federal 

RPA 

Section 

FFY  1 

MART 

operating  assistance 

$3,863,325 

$309,066 

MRPC 

5307 

2002 

MART 

commuter  rail  op  assistance 

$2,646,000 

$0 

MRPC 

5307 

2002 

MART 

capital  assistance 

$227,115 

$181,692 

MRPC 

5307 

2002 

MVRTA 

computer  equipment 

$5,000 

$4,000 

MVPC 

5307 

2002 

MVRTA 

planning  activities 

$50,000 

$40,000 

MVPC 

5307 

2002 

MVRTA 

MVPC  planning  activities 

$50,000 

$40,000 

MVPC 

5307 

2002 

MVRTA 

bus  replacement 

$525,000 

$420,000 

MVPC 

5307 

2002 

SRTA 

operating  assistance 

$7,172,000 

$1 ,335,584 

SRPEDD 

5307 

2002 

SRTA 

capital  assistance 

$750,000 

$600,000 

SRPEDD 

5307 

2002 

GATRA 

operating  assistance 

$9,125,000 

$400,000 

SRPEDD 

5307 

2002 

GATRA 

capital  assistance 

$2,600,000 

$2,080,000 

SRPEDD 

5307 

2002 

BRTA 

urbanized  service 

$1,881,011 

$357,000 

BRPC 

5307 

2002 

BRTA 

capital  maintenance 

$10,000 

$8,000 

BRPC 

5307 

2002 

WRTA 

preventive  maintenance 

$2,520,226 

$2,016,181 

CMRPC 

5307 

2002 

WRTA 

lease/purchase  vehicle 

$736,000 

$588,800 

CMRPC 

5307 

2002 

WRTA 

van  replacement 

$369,800 

$295,840 

CMRPC 

5307 

2002 

WRTA 

mini-bus  replacement 

$130,000 

$104,000 

CMRPC 

Vi/I  VI 1  \  1  Vi/ 

5307 

2002 

WRTA 

garage  facility 

$79,349 

$63  479 

CMRPC 

V— /  IVI I  \  1  V./ 

5307 

2002 

WRTA 

^uu^ 

WRTA 

computer  equipment 

$56,000 

$44,800 

CMRPC 

5307 

2002 

PVTA 

$7,170,000 

$5,736,000 

PVPC 

5307 

2002 

PVTA 

$19,482,871 

$1,037,488 

PVPC 

5307 

2002 

LRTA 

operating  assistance 

$4,080,440 

$1 ,500,000 

NMCOG 

5307 

2002 

LRTA 

planning  contract 

$75,000 

$60,000 

NMCOG 

5307 

2002 

LRTA 

capital  assistance 

$35,000 

$28,000 

NMCOG 

5307 

2002 

total 


$63.709.337 


$17.306.090 


RTA 


Description 


Total 


Federal 


RPA 


Section 


FFY 


MART 
PVTA 
WRTA 


vans 


total 


$300,000 
$300,000 
268750 
$868.750 


MRPC  Mobility  Ass't  2002 
PVPC  Mobility  Ass't  2002 

CMRPC        Mobility  Ass't  2002 


FFY  \ 


RTA 


Description 


Total 


Federal 


RPA 


Section 


MVRTA 
NRTA 


bus  replacement 
RTACAP 


$1 ,575,000 
$75,000 


0 

$0 


MVPC 
NPEDC 


Misc 
Misc 


2002 
2002 


total 


$1.650.000 


$0 


1  BM 

Description 

1  oiai 

Federal 

Section 

FFY  1 

OCPC 

transit 

$9,975,000 

$1,513,000 

OCPC 

FA 

2002 

OCPC 

transit 

$9,450,000 

$0 

OCPC 

FA 

2002 

total 

$19,425,000 

$1,513,000 

1  f^TA 

Description 

Total 

Federal 

RPA 

Section 

FFY  1 

MART 

operating  assistance 

$1,131,211 

$84,841 

MRPC 

5311 

2003 

PVTA 

$427,000 

$341 ,600 

PVPC 

5311 

2003 

PVTA 

$427,000 

$341 ,600 

PVPC 

5311 

2003 

GATRA 

operating  assistance 

$105,000 

$105,000 

SRPEDD 

5311 

2003 

SRTA 

operating  assistance 

$68,000 

$68,000 

SRPEDD 

5311 

2003 

BRTA 

urbanized  service 

$1 ,007,766 

$191,300 

BRPC 

5311 

2003 

WRTA 

operating  assistance 

$1 ,701 ,000 

$221 ,278 

CMRPC 

5311 

2003 

NRTA 

operating  assistance 

$621 ,000 

$50,000 

NPEDC 

5311 

2003 

LRTA 

operating  assistance 

$114,000 

$72,000 

NMCOG 

5311 

2003 

total 

$5,601,977 

$1,475,619 

1  BM 

Description 

Total 

Federal 

RPA 

Section 

FFY  1 

MART 

capital  assistance 

$2,000,000 

$1 ,600,000 

MRPC 

5309 

2003 

total 

$2,000,000 

$1,600,000 

RTA 


Description 


Total 


Federal 


RPA 


Section 


FFY  I 


PVTA 
SRPEDD 

BRTA 
CMRPC 


non-profit  groups 
minibuses 
capital  assistance 


$250,000 
$100,000 
$210,000 
$268,750 


$200,000 
$100,000 
$168,000 
$215,000 


PVPC 
SRPEDD 

BRPC 
CMRPC 


5310 
5310 
5310 
5310 


2003 
2003 
2003 
2003 


total 


$828,750 


$683.000 


KIM 

Description 

1  oiai 

Federal 

DO  A 

Section 

cirv 
rrT 

IVIART 

operating  assistance 

$4,056,492 

$324,519 

MRPC 

5307 

2003 

MART 

commuter  rail  op  assistance 

$2,778,300 

$0 

MRPC 

5307 

2003 

MART 

capital  assistance 

$238,471 

$190,777 

MRPC 

5307 

2003 

MVRTA 

computer  equipment 

$5,000 

$4,000 

MVPC 

5307 

2003 

MVRTA 

planning  activities 

$50,000 

$40,000 

MVPC 

5307 

2003 

MVRTA 

MVPC  planning  activities 

$50,000 

$40,000 

MVPC 

5307 

2003 

MVRTA 

capital  maintenance 

$200,000 

$160,000 

MVPC 

5307 

2003 

MVRTA 

tools 

$20,000 

$16,000 

MVPC 

5307 

2003 

MVRTA 

vehicle  replacement 

$35,000 

$28,000 

MVPC 

5307 

2003 

MVRTA 

van  replacement 

$330,000 

$264,000 

MVPC 

5307 

2003 

PVTA 

$7,170,000 

$5,736,000 

PVPC 

5307 

2003 

PVTA 

$19,482,871 

$1 ,037,488 

PVPC 

5307 

2003 

SRTA 

operating  assistance 

$7,172,000 

$1 ,335,584 

SRPEDD 

5307 

2003 

SRTA 

capital  projects 

$800,000 

$640,000 

SRPEDD 

5307 

2003 

GATRA 

operating  assistance 

$9,125,000 

$400,000 

SRPEDD 

5307 

2003 

GATRA 

capital  projects 

$3,000,000 

$2,400,000 

SRPEDD 

5307 

2003 

BRTA 

urbanized  service 

$1 ,956,251 

$371 ,200 

BRPC 

5307 

2003 

BRTA 

capital  maintenance 

$20,000 

$16,000 

BRPC 

5307 

2003 

WRTA 

preventive  maintenance 

$2,520,226 

$2,016,181 

CMRPC 

5307 

2003 

WRTA 

lease/purchase  vehicle 

$736,000 

$588,800 

CMRPC 

5307 

2003 

WRTA 

van  replacement 

$369,800 

$295,840 

CMRPC 

5307 

2003 

WRTA 

mini-bus  replacement 

$130,000 

$104,000 

CMRPC 

5307 

2003 

WRTA 

garage  facility 

$79,349 

$63,479 

CMRPC 

5307 

2003 

WRTA 

shop  equipment 

$70,200 

$56,160 

CMRPC 

5307 

2003 

WRTA 

computer  equipment 

$56,000 

$44,800 

CMRPC 

5307 

2003 

LRTA 

operating  assistance 

$4,080,440 

$1 ,500,000 

NMCOG 

5307 

2003 

LRTA 

planning  contract 

$75,000 

$60,000 

NMCOG 

5307 

2003 

LRTA 

capital  assistance 

$35,000 

$28,000 

NMCOG 

5307 

2003 

LRTA 

capital  assistance 

$200,000 

$40,000 

NMCOG 

5307 

2003 

total  $64.841.400  $17.800.828 


RTA  Description  Total  Federal  RPA  Section  FFY 

MVRTA  operating  assistance  $6,031,293  MVPC  misc  2003 

NRTA  RTACAP  $50,000  0  NPEDC  misc  2003 


RTA 


Description 


Total 


Federal 


RPA 


Section 


FFY 


PVTA 

MART  purchase  equipment 
WRTA  vans 


$300,000 
$300,000 
$268,750 
$868.750 


$0 
$0 
$0 
$0 


PVPC  mobility  ass't  2003 
MRPC  mobility  ass't  2003 
CMRPC        mobility  ass't  2003 


RTA 


Description 


Total 


Federal 


RPA 


Section 


FFY  I 


OCPC 

OCPC 


transit 
transit 


$10,473,750 
$9,922,500 


$1,513,000 
$0 


OCPC 
OCPC 


FA 
FA 


2003 
2003 


total 


$20.396.250 


$1.513.000 
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Commonwealth  of  Massachusetts 


STIP  1999-2004 


Certification  of  Planning  Process 

I 

The  Executive  Office  of  Transportation  &  Construction  hereby  certifies  that  the  transportation 
planning  process  for  the  state  is  being  carried  out  in  accordance  with  the  following  applicable 
requirements: 

(1)  23  U.S.C.  135,  section  8  (q)  of  the  Federal  Transit  Act  and  this  part; 

(2)  Title  VI  of  the  Civil  Rights  Act  of  1964  and  the  Title  VI  assurance  executed  by  each 
State,  including  Massachusetts  under  23  U.S.C.  324  and  29  U.S.C.  794; 

(3)  Section  1003  (b)  of  the  Intermodal  Surface  Transportation  Efficiency  Act  of  1991 
(Pub.  L.  102-240,  105  State.  1914)  regarding  the  involvement  of  disadvantaged 
business  enterprises  in  the  FHWA  and  FTA  funded  projects  (sec.  105  (f).  Pub.  L.  97- 
424  96  State.  2100;  49  CFR  Part  23); 

(4)  the  provisions  of  the  Americans  with  Disabilities  Act  of  1990  (Pub.  L.  101-336,  104 
state.  327  as  amended)  and  U.S.  DOT  regulations  "transportation  for  Individuals  with 
Disabilities"  (49  CFR  Parts  27,  37,  and  38); 

(5)  the  provisions  of  49  CFR  Part  20  regarding  restrictions  on  influencing  certain  Federal 
activities; 

(6)  in  State  containing  nonattainment  and  maintenance  areas,  such  as  Massachusetts, 
sections  174  and  176  (  )  and  (d)  of  the  Clean  Air  Act  as  amended  (42  U.S.C.  7504, 
7506  (c  )  and  (d)). 

Additionally,  as  the  MPOs  have  certified  that  their  TIPs  have  complied  with  the  above 
requirements,  and,  that  the  State  TIP  is  a  compilation  of  projects  found  within  the  MPO 
TIPs,  the  Commonwealth  has  also  complied  with  the  above  requirements. 


IL 

The  financial  plan  contained  herein  is  financially  constrained,  and  indicates  that  the  State 
Transportation  Improvement  Program  (STIP)  reflects  the  highway  program  emphasis  on  the 
maintenance  and  operation  of  the  current  roadway  and  bridge  system  with  the  ability  to  provide 
for  additional  capital  improvements. 

Only  projects  for  which  funds  can  be  expected  have  been  included. 

Transit  funds  also  satisfy  federal  requirements  relating  to  financial  constraint.  Federal  transit 
funds  are  programmed  in  the  STIP  based  upon  estimates  of  available  or  reasonably  available 
funding. 


UL 

In  accordance  with  Section  176  (c)  (4)  of  the  Clean  Air  Act  as  amended  in  1990,  the  Metropolitan 
Planning  Organizations  (MPOs)  throughout  the  Commonwealth  have  completed  their  review  and 
hereby  certify  that  their  FFY  1998  -  2003  Transportation  Improvement  Programs  (TIPs)  have  been 
developed  from  a  conforming  Transportation  Plan  and  therefore  conforms  with  40  CFR  Parts  51 
and  93  issued  on  November  24, 1993  and  310  CMR  60.03  issued  on  December  30, 1994. 
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INTRODUCTION 

The  State  Transportation  Improvement  Program  (STIP)  for  the  federal  fiscal  years  of 
1999  -  2004  is  a  federally-mandated  transportation  planning  document,  prepared  by 
Massachusetts  Highway  Department's  Bureau  of  Transportation  Planning  and 
Development  and  the  Capital  Expenditure  Programming  Office.  It  is  a  prioritized 
listing  of  those  programmed  highway,  bridge,  intermodal  and  transit  projects  expected 
to  be  undertaken  by  the  Commonwealth  during  the  above-referenced  six-year  time 
frame.  The  STIP  is  a  compilation  of  those  projects  found  in  the  thirteen  regional 
Transportation  Improvement  Programs  (TIPs),  each  region  being  entrusted  with  the 
development  of  the  transportation  projects  according  to  the  needs  of  its  constituent 
cities  and  towns  All  projects  found  herein  come  from  conforming  Regional 
Transportation  Plans  as  developed  by  the  thirteen  regional  planning  agencies  . 

If  a  project  is  to  be  funded  with  federal  monies  it  must  be  listed  in  the  TIP,  and  within 
the  proper  funding  category.  Additionally  any  project  which  is  regionally  significant 
and  has  air  quality  impacts  must  also  be  included.  The  TIP  must  be  endorsed  by  a 
majority  of  the  members  of  the  Metropolitan  Planning  Organization  (MPO)  within  each 
region  before  any  of  these  projects  can  proceed  to  construction.  The  total  cost  for  these 
projects  must  realistically  reflect  the  amount  of  federal  and  state-matching  monies 
expected  to  be  available  during  those  years;  thus  unlike  earlier  STIPs,  this  document 
cannot  program  projects,  the  total  dollar  amount  for  which  go  beyond  the  anticipated 
funding  levels. 

In  addition,  the  regional  TIPs  and  the  State  TIP  include  projects  funded  entirely  with 
state  monies,  i.e.,  "NFA"  projects,  or  non-federal  aid  -  a  recognition  by  the 
Commonwealth  of  their  importance  to  the  transportation  system  of  the  state,  and  to  the 
municipalities  in  which  these  projects  are  located. 

Transportation  Equity  Act  for  the  Twenty-first  Century  (TEA-21) 

The  Transportation  Equity  Act  for  the  Twenty-first  Century  (TEA-21)  is  the  successor 
act  to  the  Intermodal  Surface  Transportation  Efficiency  Act  of  1991  (ISTEA).  "It  is  in 
the  national  interest  to  encourage  and  promote  the  safe  and  efficient  management, 
operation,  and  development  of  surface  transportation  systems  that  will  serve  the 
mobility  needs  of  people  and  freight  and  foster  economic  growth  and  development 
within  and  through  urbanized  areas,  while  minimizing  transportation-related  fuel 
consumption  and  an  pollution." 

The  main  points  of  TEA-21  are:  the  consolidation  of  the  16  planning  factors  of  ISTEA 
into  seven  broad  areas;  the  encouragement  of  federally-funded  non-emergency 
transportation  services  in  metropolitan  planning  areas  (e.g.,  welfare-to-work);  the 
requirement  for  public  involvement  during  the  certification  review;  the  identification  of 
freight  shippers  and  users  of  public  transit  as  stakeholders,  and  the  integration  of 
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federally-funded  highway  and  transit  projects  under  the  planning  provisions  of  the  Act 
and  NEPA. 


Discussion  of  Funding  Categories 

The  projects  programmed  herein  are  funded  within  certain  categories  as  defined  below 
with  monies  authorized  from  the  Federal  Highway  Administration  (FHWA)  or  from  the 
Federal  Transit  Administration  (FTA).  The  projects  listed  are  both  federal  aid  and  on- 
federal  aid.  The  federal  aid  categories  are  based  on  the  federal  apportionments  to  the 
Commonwealth.  Based  upon  the  apportionments,  the  state  then  must  calculate  which 
categories  are  available  for  the  number  of  types  of  projects  which  need  funding. 

Federal  Highway  Administration 

Bridge 

This  category  funds  the  rehabilitation  or  replacement  of  bridges  in  urban  and  local  area 
and  is  based  upon  the  structure's  adequacy,  safety,  serviceability,  age  and  public  usage. 
The  system  is  divided  into  two  segments:  those  bridges  which  are  on  the  federal-aid 
system  and  those  which  are  not.  The  funding  split  for  this  is  80%  federal  and  20% 
state. 

Congestion  Mitigation/Air  Quality  (CMAO) 

Funds  here  are  programmed  for  transportation  projects  in  non-attainment  areas  as 
defined  by  the  Clean  Air  Act  for  ozone  and  carbon  monoxide.  The  intent  is  that  these 
projects  must  contribute  to  the  standards  of  National  Ambient  Air  Quality  (NAAQS). 
The  funding  split  here  is  also  80%  federal  and  20%  state. 

Interstate 

This  category  finances  projects  such  as  the  reconstruction  of  bridges,  interchanges  and 
overpasses  along  existing  interstate  routes.  Resurfacing,  restoration,  and  rehabilitation 
are  eligible  activities  for  maintaining  interstate  facilities.  Funding  is  90%  federal  and 
10%  state. 

Surface  Transportation  Program  (STP) 

Projects  eligible  for  this  category  occur  on  roads  classified  higher  than  local  or  rural 
minor  collectors  and  may  be  expended  for  construction,  reconstruction,  rehabilitation, 
resurfacing,  restoration,  operational  and  safety  improvements.  In  addition  to  federal- 
aid  roads,  capital  costs  for  transit  projects  are  also  eligible. 

Ten  percent  of  STP  funds  must  be  used  on  transportation  enhancements  such  as 
landscaping,  historic  preservation,  and  stormwater  mitigation.  Another  10%  is  to  be 
spent  on  safety  projects.  The  funding  is  also  on  an  80/20  split. 
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National  Highway  System  (NHS) 

For  the  immediate  the  National  Highway  System  consists  of  highways,  roads  classified 
as  principal  arterials,  interstates,  and  connections  to  ports  and  intermodal  facilities. 
The  split  here  is  on  an  80/20  basis. 

Demonstration 

TEA-21  legislation  includes  funding  for  special  projects.  Monies  allocated  here  may 
not  be  used  for  any  other  project. 

High  Priority  Projects 

TEA-21  legislation  proyides  funds  for  high  priority  projects. 
Non-Federal  Aid 

These  projects  are  funded  through  state  bonding  funds  only. 


Federal  Transit  Administration 

Section  5307  (formerly  Section  9) 

Routine  capital  inyestments  are  funded  with  monies  from  this  source  including  bus 
purchases. 

Section  5309  (formerly  Section  3) 

This  category  funds  major  capital  inyestments,  such  as  public  transportation  equipment 
and  facilities. 

Section  5310  (formerly  Section  16) 

Funds  in  this  category  are  used  to  proyide  assistance  for  non-profit  organizations  which 
proyide  transportation  for  the  elderly  or  the  disabled  when  such  seryices  are  wither 
unayailable  or  insufficient. 

Section  5311  (formerly  Section  18) 

This  federal  transit  program  funds  public  transportation  in  non-urbanized  areas. 
Mobility  Assistance  Program  (MAP) 

This  state  program  funds  capital  improyements  for  transportation  seryices  for  the 
elderly  and/or  disabled. 
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1999-2004  STIP 


October  1, 1998 


ADVANCED  CONSTRUCTION 

The  narratives  presented  here  are  taken  directly  from  the  regional  TIPs  where 
Advanced  Construction  contracts  are  being  utilized.  Since  the  State  TIP  is  a 
compilation  of  the  regional  TIPs,  the  language  for  Advanced  Construction  in  these  TIPs 
is  also  that  of  the  STIP. 


(taken  from  the  Boston  MPO  TIP  '99- '04) 

trends  and  present  circtimstances,  is  dearly  sufficient  to  satisfy  these  needs  during  the 
applicable  timeframe. 

Funding  the  Central  Artery 

The  Central  Artery  Project  has  its  own  federally  approved  financial  plan,  which  allocates 
federal  and  state  revenues  over  the  life  of  the  project,  sufficient  to  fund  project  costs 
including  unanticipated  cost  escalation/  According  to  this  financial  plan,  total  remaining 
project  obligations  from  FY  1999  to  project  completion  equal  approximately  $4.2  billion. 
The  vast  majority  of  these  costs  will  be  obligated  over  the  first  three  years  of  this  TIP;  total 
obligations  for  federal  fiscal  years  1999-2001  equal  approximately  $3,591  billion. 

Federal  regulations  generally  prohibit  committing  federal  funds  for  a  contract  until  the  full 
amount  of  federal-aid  highway  funds  have  been  obligated.  An  exception  to  this  general 
rule  is  the  use  of  advanced  construction,  which  allows  a  state  to  proceed  with  a  project 
using  only  state  funds  and  convert  the  project  to  federal-aid  when  such  funds  become 
available.®   Further,  under  amendments  to  the  advance  construction  regulation  adopted 
in  July  1995,  a  project  may  be  converted  to  federal-aid  in  stages  via  a  partial  conversion. 
Thus,  with  proper  cash-flow  management,  a  state  can  enter  into  contracts  for  federal-aid 
eligible  projects  and  obligate  orUy  state  funds  at  the  time  of  execution,  yet  actually  fund  the 
obligations  with  federal-aid.  Table  3  on  page  8-4  provides  a  projection  of  federal-aid 
obligations  for  the  Central  Artery  Project  from  federal  fiscal  year  1995  through  project 
completion  in  federal  fiscal  yeai  2005. 

Advanced  construction  with  partial  conversion  will  allow  the  state  to  more  efficiently 
manage  cash-flow  needs  associated  with  federal-aid  and  maintain  the  current  construction 
schedule,  thus  avoiding  costly  delays.  However,  maintaining  the  construction  schedule 
will  require  the  infusion  of  a  lau-ge  amount  of  state  aid  in  the  three-year  period  of  this  TIP. 
In  order  to  obtain  the  funds  necessary  to  manage  the  large  cash-flow  needs  of  the  project 
during  this  time  period,  it  will  be  necessary  to  obtain  third  party  funding  and  to  issue 
short-term  debt.  This  TIP  includes  approximately  $798.7  inillion  in  third  party  funding 
from  the  Massachusetts  Turnpike  Authority  and  the  Massachusetts  Port  Authority. 

According  to  the  Artery  Financial  Plan,  the  necessary  short-term  borrowing  can  be 
achieved  through  the  issuance  of  bond  anticipation  notes,  pledging  toll  revenues  from  the 
Metrojx>litan  Highway  System,  and  the  use  of  grant  anticipation  notes,  backed  by  a  pledge 
of  future  federal-aid  with,  if  necessary,  a  secondary  pledge  of  state  revenues.  In  effect,  the 
state  will  secure  funds  through  issuing  debt  to  private  lenders  and  pledging  to  repay  such 
debt  with  interest  at  a  future  date.  This  TIP  envisions  the  use  of  approximately  $267.0 
million  in  bond  anticipation  notes  and  $987.4  million  in  grant  anticipation  notes.^ 


^Central  Artery /Tunnel  Project  Fmance  Plan,  Massachusetts  Turnpike  Authority,  October  1997  (as  amended 
January  1998). 

*23  CFR  Part  630,  §§  630.707-630.711. 

'  Beginning  in  FY  2003,  some  of  the  federal-aid  programmed  in  the  TIP  will  be  used  for  the  repayment  of  these 
funds. 
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Tables 

Federal-Aid  Obligations  for  the  Central  Artery 
(FY  1995  to  Project  Completion) 


Date 

mma^m 


Contract  |  Federal  Total  |    Pre  FY  99 


FY  99 


Contracts  Executed  i 


FY  00 

to  the  Hrst  Three  Years  of  tills  TIP 


09/18/96 

C01A3 

41331W 

37362W 

0 

0 

0 

4,268,0C 

04/09/97 

C01A6 

20^98^ 

9,778,000 

2,166300 

0 

6347,000 

2,1073C 

11/28/95 

C07D2 

29^1^ 

29381,000 

0 

0 

0 

TBD 

C08A1 

709^ 

0 

0 

0 

0 

709,0( 

TBD 

C08A3 

15345j 

0 

0 

0 

0 

153453( 

10/04/96 

C09A4 

41^,000 

0 

0 

0 

0 

41309,0( 

05/29/96 

C09A7 

3S,175SX» 

38,175,000 

0 

0 

0 

06/26/96 

C09A8 

25M9J0O0 

25,649,000 

0 

0 

0 

11/06/96 

C09B1 

31,943W 

17365,000 

0 

0 

0 

143783C 

TBD 

C09B2 

57^13W 

0 

7349,000 

13,181300 

18347300 

173363( 

09/04/96 

C09a 

18,767,000 

18322,000 

.0 

0 

0 

245,0C 

TBD 

C09C2 

86,525X)00 

0 

0 

0 

16,210300 

703153C 

10/26/93 

CllAl 

.183,568W 

-183368W 

0 

0 

0 

04/26/95 

C12A3 

98,971,000 

89312X)00 

3338,000 

1,665300 

3364,000 

92,0(1 

10/06/96 

C15A1 

8,641,000 

8^40,000 

0 

0 

0 

1,« 

04/09/97 

C15A2 

12,842,000 

12342,000 

0 

0 

0 

01/04/96 

C15A3 

91,637^)00 

62324,000 

11,209,000 

13368300 

1355300 

2,0813f 

TBD 

C17AA 

95,228,000 

0 

9399,000 

26,106,000 

29374,000 

29349,0( 

10/23/96 

C17A1 

17,159,000 

17,159W 

0 

0 

0 

08/31/94 

C17A2 

82,317,000 

82317XX)0 

0 

0 

1,204,000 

12/05/95 

C17A3 

14,333,000 

14,024,000 

0 

0 

309300 

TBD 

C17A6 

176,639X)00 

0 

0 

5,112,000 

20303300 

150,9243( 

lU/ 

\-17A9 

'>^o  eo^  /w\ 

80,781,000 

31317,000 

76,678300 

33,076,000 

07/23/97 

C19B1 

18,240,000 

0 

0 

0 

0 

18,2403 

10/01/96 

C19B8 

43,439^)00 

42350,000 

0 

589300 

0 

04/09/97 

C19D1 

74,305,000 

30356W 

21,931300 

14313300 

6306,000 

6993< 

02/13/98 

C19E1 

98,767,000 

3338300 

12,413,000 

18,944300 

34369,000 

293033( 

03/07/97 

C19E7 

39,005,000 

18308300 

20,997,000 

0 

0 

TBD 

C20B1 

63,114,000 

0 

1,204,000 

6398,000 

1238^000 

40,9163t 

TBD 

C20B2 

77,583,000 

0 

6329300 

10,704300 

15371,000 

443793* 

TBD 

C22A2 

83,654,000 

0 

10361,000 

12398300 

17,196,000 

43,199,0( 

3  Out- Year 


Management 


774,752300 


531355300 


65,987,000 


88300300 


89,222,000 


488,» 


Other 


1,454,733,000 


1,008,684300 


TOTAL 


3,773325300 


1,998,267300 


187,406,000 
392306,000 


86389,000 
376345,000 


69328,000 
376363,000 


A  location  map  defining  these  oantracts  appears  on  page  8-7. 


102,4263? 


6303443» 
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Table  4  provides  a  breakdown  of  the  amount  and  sovirce  of  federal-aid  and  non-federal  aid 
programmed  in  this  TIP  for  use  on  the  Central  Artery. 


Table  4 

Non-Federal  Aid  Programmed  for  Use  on  the  Central  Artery 


FY  1999 

FY  2000 

FY  2001 

3  Out- Years 

Federal-Aid 

Bndge 

85,000,(XX) 

85,000,000 

85,000,000 

255,000,000 

Interstate  Construction 

162,979,139 

11,017,946 

605,431 

0 

Interstate  Maintenance 

27,(XX),000 

27,000,000 

27,000,000 

54,000,000 

National  Hi^way  System 

62aXX),(XX) 

62,000,000 

^A  A/V\  AAA 

62,000 aXX) 

■t            AAA  A/\A 

186,000,000 

Surface  Transportation  Program 

55,528,861 

191028054 

201757569 

245,010,000 

Federal-Aid  Subtotal 

^•^Al  KAA  AAA 

$392,508,000 

$376,046,000 

^ MX'  AAA 

$376,363,000 

^PV^A  A4  A  A^%A 

$740,010,000 

Non-Federal  Aid 

Bond  Anticipation  Notes 

21762,000 

194,522,000 

44,640,000 

6,140,000 

Grant  Anticipation  Notes 

468375,000 

491,087,000 

27,750,000 

(109,366,000) 

State  General  Obligation  Bonds 

122,493,922 

141/)38,770 

109,742,338 

177302,500 

Third-Party  Contributions 

479,053,000 

57,920,000 

37,194,000 

224355,000 

Non-Federal  Aid  Subtotal 

$1^)91,883,922 

$884,567,770 

$219426,338 

$402,057300 

TOTAL 

$1,484,391,922 

$1,260,613,770 

$595,689,338 

$1,142,067,500 

The  funding  contained  in  this  TIP  is  sufficient  to  fund  the  Artery's  obligation  needs  for  the 
life  of  the  TIP. 


Financial  Constraint:  Adherence  to  Proyramming  Allocations 

TIP  financial  planning  is  a  cooperative  effort  between  the  Executive  Office  of 
Transportation  and  Construction  and  the  MPOs.  Generally,  federal  funds  are  apportioned 
to  the  State  and  are  not  sub-allocated  by  the  federal  government  among  MPOs.  Thus, 
MPOs  must  develop  TCPs  based  upon  programming  allocations  supplied  by  EOTC. 
Similarly,  EOTC  must  rely  on  MPOs  to  cor^train  their  TIPs  to  such  allocations;  otherwise, 
the  STIP,  which  must  be  comprised  of  a  compilation  of  all  MFC  TTPs,  cannot  be  financially 
constrained  and  ^e  State's  entire  federal-aid  program  would  be  jeopardized. 

In  the  Boston  Region,  highway  funding  is  based  upon  the  allocation  of  available  federal 
funds  via  MARPA  programming  targets.  These  federal  funds  are  supplemented  with 
Non-Federal  Aid  in  an  amount  sufficient  to  provide  approximately  $120  million  per  year 
available  to  the  Boston  MPO  for  programming  highway  projects. 

Generally,  for  transit  funds,  the  MPO  relies  upon  the  best  estimates  of  the  Massachusetts 
Bay  Transportation  Authority.  The  MBTA  is  the  designated  recipient  for  the  vast  majority 
of  federal  transit  funds  allocated  to  Massachusetts.  Fimds  allocated  by  a  federal  formula  are 
programmed  in  the  TIP  based  upon  preliminary  figure  provided  by  the  Federal  Transit 
Admiiustration;  pursuant  to  federal  regulations,  these  funds  are  considered  to  be 
"available"  or  "committed."  Generally,  funding  expected  to  be  allocated  under  a 
discretionary  program  may  only  be  considered  to  be  reasonably  available  and  programmed 
in  the  second  and  third  year  of  a  TIP;  however,  since  the  MBTA  and  FTA  have  entered 
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(taken   from   the   SRPEDD  TIP   -    '99   -  '04) 

SRPEDD  MEGA  PROJECTS 
ADVANCED  CONSTRUCTION 

The  funds  required  to  construct  the  replacement  of  the  Brightman 
Street  Bridge  over  the  Taunton  River  between  Fall  River  and  Somerset, 
the  Relocation  of  Route  44  -  Section  1,  and  the  reconstruction  of  the 
John  F.  Kennedy  Highway/Route  18  in  New  Bedford  are  more  than  the 
formula-based  funding  target  for  federal  highway  funds  established 
for  the  region  by  EOTC.     These  projects  have  therefore  been 
identified  as  a  Mega  Projects,  where  funds  provided  by  the  state  will 
not  count  against  the  regional  federal-aid  target. 

The  Federal  Highway  Department  allows  the  use  of  advanced 
construction    (AC)  as  a  way  to  proceed  with  a  project  using  only 
state  funds  and  convert  the  project  to  federal-aid  when  such  funds 
become  available.     Under  amendments  to  the  advanced  construction 
regulation  adopted  in  July  1995,  a  project  may  be  converted  to 
federal-aid  in  stages  via  a  partial  conversion.     Thus,  with  proper 
cash-flow  management,  a  state  can  enter  into  contracts  for  federal- 
aid  eligible  projects  and  obligate  only  state  funds  at  the  time  of 
execution,  yet  actually  fund  the  obligations  with  federal-aid.  For 
th«  Brightman  Street  Bridge  project  and  for  the  Relocation  of  Route 
44,  the  COTimonweeQ.th  will  use  the  Advanced  Construction  tool  to 
manage  the  financial  needs  of  the  projects. 

Massachusetts  has  a  number  of  options  available  in  order  to  obtain 
the  necessary  short-term  borrowing  rcc[uired  to  fund  major  projects 
like  the  Brightman  Street  Bridge  Replacement  and  the  Relocation  of 
Route  44.     Examples  include  the  issuance  of  revenue  bonds,  the  use  of 
grant  anticipation  notes   (backed  by  a  pledge  of  future  federal-aid 
with  a  secondary  pledge  of  state  revenues), or  the  use  of  some  other 
type  of  short-term  financing.     In  effect,  the  state  will  secure  funds 
through  issuing  debt  to  private  lenders  and  pledging  to  repay  such 
debt  with  interest  at  a  future  date.     E\iture  transportation  revenues 
will  be  pledged  to  pay  the  principal  and  interest  on  such  debt,  up  to 
the  authorized  federal  share.     FHWA  has  previously  approved  this  type 
of  financing  strategy  in  other  states. 

The  funding  reflected  in  this  TIP  document  is  sufficient  to  fund  the 
Brightman  Street  Bridge  Project's  obligational  needs  for  the  five 
year  period  of  construction;  and  is  sufficient  to  fund  the  Relocation 
of  Route  44  -  Section  1  for  its  three  year  period  of  construction. 
The  TIP  envisions  an  advanced  construction  program  with  partial 
conversion  of  projects  as  appropriate  as  well  as  the  use  of  short- 
term  debt  for  short-term  cash  flow  needs.     At  the  time  of  advertising 
an  AC  project  the  Commonwealth  pledges  State  funds  for  the  entire 
value  of  the  contract  advertised.     The  federal  funds  are  converted  to 
the  project  as  scheduled  in  the  following  table.     As  per  a  letter 
from  the  Commissioner  of  MassHighway  dated  August  25,  1998,  the  state 
funds  are  available.    (See  the  TIP  section  titled  "Significant  Conmenta  and  Press 
Coverage") 
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REPLACEMENT  OF  THE  BRI6HTMAN  STREET  BRIDGE 

The  cost  estimate  for  the  Brightman  Street  Bridge  was  established  in 
May  of  1997  at  $163,690,000.     The  construction  project  has  been 
segmented  into  five  separate  construction  contracts: 

Month/Year  to  be 

File  Nmnber  Advertised 
133301         Construction  Contract  1  $    2,690,000  11/1997 

Somerset  Wetlands  Replication  -  Route  79  Interchange 
Preliminary  Work  -  Relocate  Electric  t  Telephone  Lines 

Arareted  5/6/98    at    $  2,100,000 

600790  Construction  Contract  2  $  35,000,000  10/1998 

Approach  Span  Piers  -  Bascule  Span  Fender  System 

600791  Construction  Contract  3  $  38,000,000  12/1998 

Bascule  Piers 

600792  Construction  Contract  4  $  66,000,000  10/1999 

Bascule  Superstructure  -  Bascule  Electrical,  Mechanical  i 
Testing  -  Approach  Span  Superstructure 

600793  Construction  Contract  5  $  22,000,000  10/2000 

Bridge  Connections  -  Retaining  Walls  -  Highway  Work  - 
Existing  Bridge  Demolition 

In  the  Transportation  Equity  Act  for  the  Twenty-First  Century 
{TEfiZl) ,  Congress  identified  the  Brightman  Street  Bridge  project  as  a 
High  Priority  Project  (HPP) .    As  such,  $7  million  was  appropriated  to 
aid  in  the  funding  of  this  project.    The  $7  million  is  apportioned  to 
the  state,  spread  out  over  the  6  years  of  the  legislation,  and  the 
obligation  limitation  associated  with  HPP  projects  does  not  expire. 
The  HPP  funds  will  be  used,  along  with  federal  Bridge  funds,  at  the 
time  the  state  converts  federal  funds  to  pay  for  construction  costs. 

The  table  on  the  following  page  provides  a  projection  of  the 
Brightman  Street  Bridge  Project  conversion  of  federal  funds  under  the 
advanced  construction  program.     The  total  value  of  each  contract  is 
available  in  state  funds  at  the  time  the  contracts  are  advertised  for 
construction  bids. 


ROUTE  44  RELOCATION  -  SECTION  1 

The  Relocation  of  Route  44,  Section  1  was  added  to  the  FFY  1998  TIP, 
in  the  annual  element,  as  an  Advanced  Construction  project.     It  was 
advertised  for  construction  during  the  fiscal  year  as  anticipated. 
The  7.5  mile  divided  highway,  from  Route  58  in  Carver  to  Route  3  in 
Plymouth,  is  split  into  three  construction  contracts. 

Section  1  is  from  Carver  to  the  Kingston/Plymouth  town  line,  with  a 
construction  cost  estimate  of  $44  million.     It  includes  the 
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construction  of  a  4  lane  divided  highway  with  interchanges  at  Route 
58  and  at  Spring  Street  in  Carver.     The  three  year  phased  funding  for 
this  Section  is  included  in  the  table.     The  dollar  amounts  are  in 
millions.     Section  I  was  advertised  for  construction  on  12/27/97. 
The  opening  of  the  bids  has  been  postponed  to  August  25,  1998. 

Section  2  in  Plymouth  includes  the  reconstruction  of  the  Cherry 
Street  interchange  with  Route  3,  highway  construction  to  the  Kingston 
line  and  a  connector  road  to  Route  80  by  way  of  Commerce  Way  at  a 
cost  of  approximately  $31  million.     This  Section  was  part  of  the  Old 
Colony  Planning  Council's  TIP  for  FFY  1997.     It  was  advertised  for 
construction  December  30,  1995,  but  its  award  was  delayed  because  of 
environmental  permitting  issues.     The  opening  of  bids  is  scheduled 
for  August  25,  1998. 

Section  3  was  a  new  Samoset  Street  interchange  with  Route  3  in 
Plymouth  for  $10  million.      The  construction  on  Section  3  is 
complete . 


PROPOSED  PHASED  FUNDING    aka  ADVANCED  CONSTRUCTION 


FILE  NO 

DESCRIPTION 

FFY  98 

FFY  99 

FFY  00 

FFYOl 

FFY  02 

TOTAL 

133301 

CXDKTRACT  1 

$  2.7 

Advertised  11/1/97  •  Awarded  for  SllMillioii 

$  2.7 

600790 

CONTRACT  2 

$  14.5 

$20.5 

$  35 

600791 

CONTRACT  3 

$  10 

$10.5 

$  17.5 

$  38 

600792 

CONTRACT  4 

$  6 

$21.5 

$38.5 

$  66 

600793 

CONTRACT  5 

$  16 

$  6 

$  22 

BRIGHTMAN  ST.  TOTALS 

$  2.7 

S24.5 

$  37 

$  5S 

$  44.5 

$163.7 

113100 

ROUTE  44- 
SECnON  1 

$16.9 

$16.5 

$  10.6 

$  44 

TOTAL  STIP 

$  19.6 

$  41 

$47.6 

$55 

$44.5 

$207.7 

RECONSTRUCTION  OF  JFK  HIGHWAY/ROUTE  18 

The  JFK  Highway  project  is  also  listed  at  a  High  Priority  Project  by 
TEA21;  $12  million  in  federal  funds  are  set  aside  for  this  project  in 
New  Bedford.  The  total  project  cost  is  $15  million.  It  is  listed  in 
FFY  2002  as  a  Mega  Project,  but  is  not  proposed  for  Advanced 
Construction  at  this  time.  The  Annual  Element  (FFY  1999)  provides  an 
additional  $1.3  million  in  STP  funds  for  the  planning  and  engineering 
of  the  HPP  project. 


33 


(taken   from   the   CMRPC  TIP    '99  -  '04) 


Advanced  Construction 

Regional  Summary 

As  specifically  requested  by  the  Federal  Highway  Administration  (FHWA),  the  summary 
table  that  follows  this  discussion  has  been  compiled  in  order  to  list  the  Advanced 
Construction  Contracts  being  utilized  to  fund  the  Route  146  "Mega-project",  one  of  two 
"regionally  significant"  projects  included  in  the  1999  to  2004  Transportation 
Improvement  Program  (TIP)  document.  For  each  fiscal  year  addressed  by  the  TIP,  the 
following  information  has  been  provided  for  the  Route  146  "Mega-project": 

•  A  listing  of  contracts  "to  be  executed"  with  the  total  dollar  amount 

•  A  listing  of  contracts  to  be  "converted"  with  the  total  dollar  amount 

•  A  listing  of  "single-year"  contracts 

•  A  dollar  amount  for  contracts  "remaining  to  be  converted" 

As  can  be  realized  from  a  review  of  the  table,  the  monies  required  to  support  the 
remaining  phases  of  the  Route  146  "Mega-project",  $162  million,  far  exceeds  the 
MARPA  formula-based  funding  targets  reasonably  expected  to  be  available  to  the 
CMRPC  region. 

Typically,  the  resulting  funding  gap  would  require  either  delaying  the  project,  or  a 
number  of  its  components,  since  federal  regulations  generally  prohibit  committing  federal 
funds  for  a  contract  until  the  full  amount  of  federal-aid  highway  funds  have  been 
obligated.  An  exception  to  this  general  rule  is  the  use  of  advanced  construction,  which 
allows  a  state  to  proceed  with  a  project  using  only  state  funds  and  convert  the  project  to 
federal-aid  when  such  funds  become  available.  Further,  under  amendments  to  the 
advanced  construction  regulation  adopted  in  July  1995,  a  project  may  be  converted  to 
federal-aid  in  stages  via  a  partial  conversion.  Thus,  with  proper  cash-flow  management,  a 
state  can  enter  into  contracts  for  federal-aid  eligible  projects  and  obligate  only  state  funds 
at  the  time  of  execution,  yet  actually  fund  the  obUgations  with  federal-aid. 

As  provided  by  CEPO  through  BTP&D,  the  table  provides  a  projection  of  obligations 
under  the  advanced  construction  program.  Advanced  construction  with  partial 
conversion  will  allow  the  state  to  more  efficiently  manage  the  cash-flow  needs  associated 
with  federal-aid  and  maintain  current  construction  schedules,  thus  avoiding  costly  delays. 


However,  maintaining  the  construction  schedule  associated  with  the  regionally  significant 
Route  146  "Mega-project"  will  require  the  infusion  of  a  large  amount  of  state  aid  within 
the  six  year  period  of  the  TIP. 

Notably,  in  order  to  obtain  the  funds  necessary  to  manage  the  large  cash-flow  needs  of 
the  Route  146  "Mega-project"  during  this  time  period,  the  state  has  also  obtained  third 
party  funding  above  and  beyond  that  reflected  within  this  document.  The  Massachusetts 
Turnpike  Authority  (MTA)  has  committed  to  providing  a  total  of  $32  million  of  third 
party  funding  to  design  and  construct  the  MassPike's  (1-90)  new  interchange  with  both 
Route  146  and  Route  20,  expected  to  open  in  late  1998.  Previously,  the  MTA  had 
assisted  the  state  by  funding  approximately  $12  million  in  environmental  studies  and 
preliminary  engineering. 

As  noted  in  the  Central  Artery  Financial  Plan,  Massachusetts  has  a  number  of  options 
available  in  order  to  obtain  the  necessary  short-term  borrowing  required  to  fund  such 
major  projects.  Examples  include  the  issuance  of  revenue  bonds,  the  use  of  grant 
anticipation  notes  (backed  by  a  pledge  of  future  federal-aid  with  a  secondary  pledge  of 
state  revenues),  or  the  use  of  some  other  type  of  short-term  financing.  In  effect,  the  state 
will  secure  fijnds  through  issuing  debt  to  private  lenders  and  pledging  to  repay  such  debt 
with  interest  at  a  future  date.  Future  transportation  revenues  will  be  pledged  to  pay  the 
principal  and  interest  on  such  debt,  up  to  the  authorized  federal  share.  FHWA  has 
previously  approved  this  type  of  fmancing  strategy  in  other  states. 

The  funding  reflected  in  this  TIP  document  is  sufficient  to  fund  the  Route  146  project  s 
obligational  needs  for  the  six  year  period  of  the  TIP.  The  TIP  envisions  an  advanced 
construction  program  with  partial  conversion  of  projects  as  appropriate  as  well  as  the  use 
of  short-term  debt  for  short-term  cash-flow  needs. 

FHWA  Guidance  on  Advance  Construction 

AC  projects  are  to  be  listed  in  the  TIP  and/or  STIP  in  both  the  year  that  the  project  is  to 
be  implemented  and  the  year  in  which  the  conversion  takes  place.  Use  of  AC  is  subject  to 
the  availability  of  other  than  Federal  funds  (eg  state  funds)  in  the  year  in  which  the 
project  is  to  be  implemented,  and  the  availability  of  Federal  funds  in  the  year  in  which 
the  AC  project  is  to  be  converted  to  a  regular  Federal-aid  project.  Therefore,  funding  for 
the  project,  for  the  year  in  which  the  project  is  to  be  authorized,  should  be  shown  in  the 
TIP  and/or  STIP  as  "other  than  federal  funding  "  and  appropriate  notification  should  be 
provided  in  the  TIP  and/or  STIP  so  it  is  clearly  understood  that  these  "other  funds  "  are 
available  and  that  future  Federal  funds  may  be  committed  to  these  AC  projects  For  the 
year  in  which  the  conversion  to  Federal  funds  is  scheduled  to  take  place,  the  project 
would  be  listed  in  the  TIP  and/or  STIP  as  a  federally  funded  project   The  conversion 
would  free  up  state  funds  that  would  then  be  available  for  use  in  that  year   The  total  of 
the  converted  AC  projects  and  other  projects  programmed  for  Federal  expenditure  in  a 
given  year  will  be  limited  to  reasonably  available  Federal  funds  for  that  year  (  "available 
or  committed  "  for  the  first  two  years  of  a  TIP /STIP  in  a  nonattainment  or  maintenance 


area).  Additionally,  the  programming  of  Federal  funds  is  constrained  by  annual 
authorized  funding. 

From  a  public  involvement  perspective,  this  will  both  assist  citizens  in  their 
understanding  of  the  AC  concept  and  will  also  aid  decision  makers  by  clarifying  that  they 
may  be  constraining  future  uses  of  Federal  funds  to  honor  the  commitment  made  to  the 
AC  improvement.  It  is  essential  that  the  parties  involved  in  developing  and  processing 
the  TIP  arujUor  STIP  clearly  understand  that  inclusion  of  an  AC  project  in  the  TIP  and/or 
STIP  in  the  year  the  project  is  to  be  implemented,  represents  agreement  with  possible 
conversion  to  Federal  funding  (and  inclusion  in  a  subsequent  TIP  and/or  STIP)  when 
Federal  funds  become  available  and  the  decision  is  made  to  convert. 
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FEDERAL  AID 


i 


I 


Federal  Fiscal  Year  1999 


Highway,  Bridge,  Intermodal 


□DATE   :  9/24/98 

> 
> 


COMMONWEALTH  OF  MASSACHUSETTS 
STATEWIDE  TRANSPORTATION  IMPROVEMENT  PROGRAM 
FY  99   -  FEDERAL  AID     AND  CA/T  NFA  PROJECTS 


ID  # 


DB  KEY  DESCRIP 


PROP_TOT_COST     PROP_FED_COST  FUNDING  SUB_CAT       PROP_YEAR  RPA 
$388,000.  $310,400.   BRR  OFF  1999  PVPfi 


600734  889  BRIMFIELD-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 

B-24-025  HAYNES  HILL  ROAD  OVER  MILL 
BROOK 

602080         3954  CHESTER-  BRIDGE  REHABILITATION,  BR# 
C-1 1-024  KINNE  BROOK  ROAD  OVER 
MIDDLE  BRANCH  OF  THE  WESTFIELD 
RIVER 

600970  1212  FALMOUTH-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 

F-03-014  CHURCH  STREET  OVER  ACCESS 
ROAD  &  BIKEPATH 

600754  852  HADLEY-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 

H-01-002  MOUNT  WARNER  ROAD  OVER  THE 
MILL  RIVER 

600652  840  MANSFIELD-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 

M-03-002  WILLIAMS  STREET  OVER  THE 
WADING  RIVER 

602058         1652  NORTHAMPTON-  BRIDGE  REPLACEMENT, 

BR#  N-19-033  CHESTERFIELD  ROAD  OVER 
ROBERTS  MEADOW  BROOK 

600765  940  NORTON-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 

N-23-006  CRANE  STREET  OVER  THE 
THREE  MILE  RIVER 


$621,000.  $496,800.   BRR  OFF 


$700,000.  $560,000.   BRR  OFF 


$300,000.  $240,000.   BRR  OFF 


$900,000.  $720,000.    BRR  OFF 


$750,000.  $600,000.   BRR  OFF 


$1,000,000.  $800,000.   BRR  OFF 


1999  PVPC 


1999  CCC 


1999  pvpq 


1999  SRPB 


1999  PVPC 


1999  SRPE 


602440 


601889 


601086 


601277 


600791 


600790 


4255  ROYALSTON-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 
R-12-012  DELAND  ROAD  OVER  PRIEST 
BROOK 

3685  TAUNTON-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 
T-01-029  FISHER  STREET  OVER  THREE 
MILE  RIVER 

2570  WILLIAMSBURG-  BRIDGE  REPLACEMENT, 
BR#  W-36-015  ROUTE  9    (GOSHEN  ROAD) 
OVER  WEST  BRANCH  MILL  RIVER 


1895  AMESBURY-  NEWBURYPORT-  BRIDGE 
REHABILITATION,  BR# 

A-07-014=N-ll-010  MAIN  STREET  OVER 
THE  MERRIMACK  RIVER  (CHAIN  BRIDGE) 
(  HPP  PROJECT  ) 

3370  BOSTON  CENTRAL  ARTERY  /  THIRD 
HARBOR  TUNNEL 

3693  FALL  RIVER-  SOMERSET-  BRIDGE 

REPLACEMENT,   BR#  F-02-001=S-16-004 
BRIGHTMAN  STREET  OVER  TAUNTON  RIVER 
(CONTRACT  2B)      (   PHASED  FUNDING  1  ) 
## 

3705  FALL  RIVER-  SOMERSET-  BRIDGE 

REPLACEMENT,   BR#  F-02-094=S-16-014 
BRIGHTMAN  STREET  OVER  THE  TAUNTON 


$209,000.  $167,200.    BRR  OFF 


$600,000.  $480,000.    BRR  OFF 


$600,000.  $480,000.   BRR  OFF 


$6,068,000.  $4,854,400. 


$506,000.  $404,800.  BRR 


$106,250,000.        $85,000,000.  BRR 


$10,000,000.  $8,000,000.  BRR 


$14,500,000.       $11,600,000.  BRR 


******** 

sun 


ON 


ON 


ON 


ON 


1999  MRPC 


1999  SRPE 


1999  PVPC 


1999  MVPC 


1999  MAPC 


1999  SRPB 


1999  SRPB 


7/ 


-1 


3ATE   : 9/24/98 


COMMONWEALTH  OF  MASSACHUSETTS 
STATEWIDE  TRANSPORTATION  IMPROVEMENT  PROGRAM 
FY  99   -  FEDERAL  AID     AND  CA/T  NFA  PROJECTS 


DB  KEY 

DESCRIP 

PROP  TOT  COST 

PROP  FED  COST 

FUNDING 

SUB  CAT 

PROP  YEAR 

RPA 

RIVER   (CONTRACT  2A)    (  PHASED 

FUNDING  1   )  ## 

337 

HADLEY-  NORTHAMPTON-  BRIDGE 

$12,000,000. 

$9,600,000. 

BRR 

ON 

1999 

PVPC 

REHABILITATION,  BR# 

H-01-012=N-19-018  ROUTE  9  OVER  THE 

CONNECTICUT  RIVER  ## 

2244 

LEOMINSTER-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 

$1,000,000. 

$800,000. 

BRR 

ON 

1999 

MRPC 

L-08-003  MECHANIC  STREET  OVER  THE 

NORTH  NASHUA  RIVER 

2825 

LOWELL-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 

$653,000. 

$522,400. 

BRR 

ON 

1999 

NMCOG 

L-15-027  AIKEN  STREET  OVER  NORTHERN 

CANAL 

******** 

$144 ,909,000. 

$115,927,200. 

sum 

4428 

BOSTON  EASTIE  EXPRESS  SHUTTLE 

$182,933. 

$146,346. 

CMQ 

CMQ 

1999 

MAPC 

3381 

BOSTON  REGION     TMA'S  NEW 

$738,641. 

$590,913. 

CMQ 

CMQ 

1999 

MAPC 

TNTTTATTVES 

3649 

CHARLEMONT-  PARK  &  RIDE  LOT, ROUTE  2 

$100,000. 

$80,000. 

CMQ 

CMQ 

1999 

FRCOG 

4233 

FRANKLIN  COUNTY  BUS  SERVICE 

Sl70  000 

f  \J\J\J  . 

CMQ  » 

1999 

FRCOG 

4577 

LEE  SHUTTLE    (  TDM  ) 

$145,000. 

$116,000. 

CMQ 

CMQ 

1999 

BCRPC 

3889 

LEXINGTON  CNG  BUS 

$440,000. 

$352,000. 

CMQ 

CMQ 

1999 

MAPC 

3895 

LEXINGTON  HARTWELL  AVE  SHUTTLE 

S64  656 

,  w  «^  u  . 

$51  725 

CMQ 

CMQ 

1999 

MAPC 

2500 

LOWELL  GALLAGHER  TERMINAL  PARKING 

$1,000,000. 

$800,000. 

CMQ 

CMQ 

1999 

NMCOG 

EXPANSION 

4143 

MARTHA'S  VINEYARD  TRANSIT  VEHICLE 

$200,000. 

$160,000. 

CMQ 

CMQ 

1999 

MVC 

REPLACEMENT 

4258 

MONTACHUSETT  REGION  FIXED  ROUTE 

$136 , 000 . 

SlOB  800 

CMQ 

CMQ 

1999 

MRPC 

SERVICE       GARDNER  TO  ORANGE 

4259 

MONTACHUSETT  REGION  FIXED  ROUTE 

$185,000. 

$148,000. 

CMQ 

CMQ 

1999 

MRPC 

SERVICE      GARDNER  TO  WINCHENDON 

3897 

NEWTON  INTRA  -  CITY  SHUTTLE  ( 

$140,000. 

$140,000. 

CMQ 

CMQ 

1999 

MAPC 

MATHCING  FUNDS:    $284,000,  TOTAL: 

4501 

OLD  COLONY  REGION  BUS  SHELTERS 

$144,000. 

$115,200. 

CMQ 

CMQ 

1999 

OCPC 

4510 

PIONEER  VALLEY  REGION  MINUTEMAN 

$214,000. 

$171,200. 

CMQ 

CMQ 

1999 

PVPC 

EXPRESS  TRANSIT  SERVICE 

2869 

PVTA     REPLACEMENT  OF  ROLLING  STOCK 

$3,125,040. 

$2,500,032. 

CMQ 

CMQ 

1999 

PVPC 

3387 

STATEWIDE  TRANSPORTATION  DEMAND 

$1,800,000. 

$1,440,000. 

CMQ 

CMQ 

1999 

STWIDE 

MANAGEMENT 

4516 

WAREHAM-  GRATA  SUMMER  SHUTTLE 

$100,000. 

$80,000. 

CMQ 

CMQ 

1999 

SRPEDD 

4024 

WESTWOOD  RAIL  LINK  II  SHUTTLE 

$70,000. 

$70,000. 

CMQ 

CMQ 

1999 

MAPC 

2167 

WOBURN  INDUSTRIPLEX  PARKING  I 

$1,000,000. 

$800,000. 

CMQ 

CMQ 

1999 

MAPC 

4059 

WORCESTER-  UNION  STATION  ##  ** 

$7,300,000. 

$5,840,000. 

CMQ 

CMQ 

1999 

CMRPC 

******** 

$17,255,270. 

$13,846,216. 

sum 

124911 


600760 


601511 


602287 


7-7-2 


□DATE   :  9/24/98 

> 
> 


COMMONWEALTH  OF  MASSACHUSETTS 
STATEWIDE  TRANSPORTATION  IMPROVEMENT  PROGRAM 
FY  99  -  FEDERAL  AID     AND  CA/T  NFA  PROJECTS 


ID  #       DB  KEY  DESCRIP  PROP  TOT  COST     PROP  FED  COST  FUNDING  SUB  CAT       PROP  YEAR  RPA 


012200  52  PITTSFIELD-  CENTER  STREET  $4,200,000.  $2,800,000.   DEM  1999  BCRPC 

(DEMONSTRATION  PROJECT) 

    ******** 

$4,200,000.         $2,800,000.  siim 


180700  424  ARLINGTON-  BOSTON-  BICYCLE  PATH  $1,200,000.  $960,000.   FA  FA  1999  MAPC 

(DEMONSTRATION  PROJ) 

3927  LAWRENCE-  RTE  1-495  DEMONSTRATION  $8,800,000.         $7,040,000.   FA  FA  1999  MVPC 

PROJECT 

    ******** 

$10,000,000.         $8,000,000.  sum 


4599  LOWELL-  NORTHERN  CANAL  WALKWAY    (  $500,000.  $500,000.    FED  AID  1999  NMCOG 

PLH  ) 

4034  MARTHA'S  VINEYARD  INDIAN  $105,000.  $105,000.    FED  AID  1999  MVC 

RESERVATION  ROADS 

4616  MARTHA'S  VINEYARD  MV  GAY  HEAD    (  $3,200,000.  $3,200,000.    FED  AID  1999  MVC 

FERRY  BOAT  DESCRETIONARY  FUNDS  ) 


    ******** 

$3,805,000.  $3,805,000.  sum 


4426  BOSTON  CENTRAL  ARTERY  /  THIRD 
HARBOR  TUNNEL 


$468,575,000. 


GAN 


$468,575,000. 


GANS 


******** 

sum 


1999  MAPC 


601277  4524  AMESBURY-  NEWBURYPORT-  BRIDGE 

REHABILITATION,  BR# 

A-07-014=N-ll-010  MAIN  STREET  OVER 
THE  MERRIMACK  RIVER   (CHAIN  BRIDGE) 

107700  4600  BURLINGTON-  BURLINGTON  TO 

BILLERICA,   ROUTE  3  ADD-A-LANE 
(PHASE  I) 

4536  MERRIMACK  VALLEY  REGION-  SIGNS  FOR 
ESSEX  NATIONAL  HERITAGE  AREA 

2910  MILLBURY  BLACKSTONE  MASSACHUSETTS 
BLACKSTOlJE  RIVER  BIKEWAY 
CONSTRUCTION  *♦ 

4  578  WORCESTER-  NORTH  MAIN  ST.  GATEWAY 
4587  WORCESTER-  UNION  STATION 


$759,000. 


$2,000,000. 


$29,325. 


$607,200.  HPP 


$1,600,000.  HPP 


$23,460.  HPP 


$1,950,000.  $1,560,000.  HPP 


$585,000.  $468,000.  HPP 

$2,112,000.         $1,689,600.  HPP 

$7,435,325.  $5,948,260. 


HPP 


HPP 


HPP 


HPP 


HPP 
HPP 

******** 

sum 


1999  MVPC 


1999  NMCOG 


1999  MVPC 


1999  CMRPO 


1999  CMRPC 
1999  CMRPC 


DATE   : 9/24/98 


ID  #       DB  KEY  DESC3?IP 


COMMONWEALTH  OF  MASSACHUSETTS 
STATEWIDE  TRANSPORTATION  IMPROVEMENT  PROGRAM 
FY  99   -  FEDERAL  AID     AND  CA/T  NFA  PROJECTS 

PROP  TOT  COST     PROP  FED  COST  FUNDING  SUB  CAT       PROP  YEAR  RPA 


602426 


3369  BOSTON  CENTRAL  ARTERY  /  THIRD 
HARBOR  TUNNEL 


4423  BOSTON  CENTRAL  ARTERY  /  THIRD 
HARBOR  TUNNEL 

4541  STATEWIDE  INTERSTATE  MAINTENANCE 
PROGRAM 


4425  BOSTON  CENTRAL  ARTERY  /  THIRD 
HARBOR  TUNNEL 


4427  BOSTON  CENTRAL  ARTERY  /  THIRD 
HARBOR  TUNNEL 


3826  BOSTON  CENTRAL  ARTERY  /  THIRD 
HARBOR  TUNNEL 


3371  BOSTON  CENTRAL  ARTERY  /  THIRD 
HARBOR  TUNNEL 

4373  PITTSFIELD-  TRAFFIC  SIGNALS,  ROUTE 
9/DALTON  AVE. 


$181,087,932.      $162,979,139.  I 


$181,087,932.  $162,979,139. 


$40,000,000.  $36,000,000. 


$21 ,762,000. 


$21,762,000. 


$43,358,000. 


$. 


$43,358,000. 


$435,695,000. 


$479,053,000. 


$. 


$77,900,000.  $62,320,000. 


******** 
sum 


$30,000,000.       $27,000,000.    IM  IM 


$10,000,000.         $9,000,000.    IM  IM 


******** 
sum 


$.   MHS  BANS 


******** 

sum 


$.  MPA  MPA 


******** 
sum 


$.   MTA  MTA 


******** 

sum 


$77,500,000.       $62,000,000.   NHS  NHS 


$400,000.  $320,000.   NHS  NHS 


******** 

sum 


1999  HAPC 


1999  MAPC 


1999  STWIDE 


1999  MAPC 


1999  MAPC 


1999  MAPC 


1999  MAPC 


1999  BCRPC 


3368  BOSTON  CENTRAL  ARTERY  /  THIRD  $122,493,992.  $ .    SB  SB  1999  MAPC 


□DATE    :  9/24/98 

> 
> 


COMMONWEALTH  OF  MASSACHUSETTS 
STATEWIDE  TRANSPORTATION  IMPROVEMENT  PROGRAM 
FY  99   -  FEDERAL  AID     AND  CA/T  NFA  PROJECTS 


ID  #       DB_KEY  DESCRIP  PROP_TOT_COST     PROP_FED_COST  FUNDING  SUB_CAT       PROP_YEAR  RPA 

HARBOR  TUNNEL 


    ******** 

$122,493,992.  $.  sum 


3380  BOSTON  REGION     MBTA  BRIDGE  PROGRAM  $6,103,130.  $4,882,504.    STP  BOS  1999  MAPC 

3376  BOSTON  REGION  MBTA  PARKING  PROGRAM  $10,483,129.  $8,386,503.    STP  BOS  1999  MAPC 

086920         4437  CANTON-  WELLESLEY-  ADD-A-LANE  ROUTE  $700,000.  $560,000.    STP  BOS  1999  MAPC 

128    (1-95)    FROM  I-93/I-95  CANTON  TO 

I -95 /ROUTE  9  WELLESLEY 


    ******** 

$17,286,259.        $13,829,007.  sum 


602342 


4  622  AMESBURY  MAIN  ST.  ENH. 

4530  AMESBURY  MILLYARD  RIVERWALK  DESIGN 

4  621  AMESBURY  POWWOW  RIVERWALK 

3282  AMESBURY-   POWWOW  RIVERWALK 

(ENHANCEMENT)    PHASE  I  OF  III  FROM 
MARKET  SQUARE  TO  ROCKY  HILL  ROAD 

(2.4  MILES) 

3378  BOSTON  REGION  ENHANCEMENTS 
3951  BUCKLAND  VILLAGE  ENHANCEMENT 
4399  CAPE  COD  REGION  ENHANCEMENTS 
3341  CENTRAL  MASS  REGION  ENHANCEMENT 
PROJECTS 

44  97  CHELMSFORD-  CENTRAL  SQUARE 
ENHANCEMENT 

4230  CONWAY-  STREETSGAPE  DESIGN 
4498  DUNSTABLE-  RTE  113  BIKEPATH 
1581  GREENFIELD-  BIKEWAY 
4532  HAVERHILL-  ROCKS  VILLAGE 
ENHANCEMENT 

3921  LAWRENCE-  CANAL,   MARSTON  &  PROSPECT 
STS.    :   UNDERGROUND  UTILITIES  ( 
TOTAL  COST:  $660,000.) 

4623  LAWRENCE-  WATER  ST  PROMENADE  ( 
DESIGN  ) 


4533 
1766 


3255 


LAWRENCE-  WATER  ST  PROMENADE  DESIGN 
LEE  -IMPROVE  HOUSATONIC  ST.  GATEWAY 
TO  BERKSHIRES  PROJECT  I 

LENOX-  RESTORATION  OF  6  HISTORIC 
RAILROAD  CARS 


602340 


4257  LEOMINSTER-  NASHUA  TRAIL  AT 
SEARSTOWN  (ENHANCEMENT) 


3025 


LOWELL  TREMONT  YARD  POWERHOUSE 
PEDESTRIAN  IMPROVEMENTS 


$1,061,700. 
$42,350. 
$423,500. 
$521,866. 


$10,418,055. 
$180,950. 
$195,872. 
$455,000. 


$600,000. 


$55,000. 

$50,000. 
$160,000. 
$167,808. 


$600,000. 


$849,360. 

$33,880. 
$338,800. 
$417,493. 


$8,334 ,444 . 
$144 , 760 . 
$156 , 698 . 
$364,000. 


$44,000. 

$40,000. 
$128,000. 
$134,246. 


4499  LOWELL-  B  &  M  DEPOT  BUILDING 
RESTORATION 


$76,240. 


$76,240. 
$567,000. 


$200,000. 
$264,200. 
$200,000. 
$350,000. 


STP 
STP 
STP 
STP 


STP 
STP 
STP 
STP 


$480,000.  STP 


STP 
STP 
STP 
STP 


$480,000.  STP 


$60,992.  STP 


$60,992.  STP 
$453,600.  STP 


$160,000.  STP 

$211,360.  STP 

$160,000.  STP 

$280,000.  STP 


ENH 
ENH 
ENH 
ENH 


ENH 
ENH 
ENH 
ENH 


ENH 


ENH 
ENH 
ENH 
ENH 


ENH 


ENH 


ENH 
ENH 


ENH 


ENH 


ENH 


ENH 


1999  MVPC 
1999  MVPC 
1999  MVPC 
1999  MVPC 


1999  MAPC 
1999  FRCOC 
1999  CCC 
1999  CMRPC 


1999  NMCOC 


1999  FRCOC 
1999  NMCa 
1999  FRCOC 
1999  MVPC 


1999  MVPC 


1999  MVPC 


1999  MVPC 
1999  BCRPC 


1999  BCRPC 


1999  MRPC 


1999  NMCOC 


1999  NMCOC 


DATE   : 9/24/98 


ID  #       DB  KEY  DESCRIP 


COMMONWEALTH  OF  MASSACHUSETTS 
STATEWIDE  TRANSPORTATION  IMPROVEMENT  PROGRAM 
FY  99  -  FEDERAL  AID     AND  CA/T  NFA  PROJECTS 

PROP  TOT  COST     PROP  FED  COST  FUNDING  SUB  CAT       PROP  YEAR  RPA 


601422 


600397 


602485 


601332 


3922  MERRIMACK  VALLEY  REGION:   SIGNS  FOR 
ESSEX  NATIONAL  HERITAGE  AREA 

4624  MERRIMACK  VALLEY  SIGNS  FOR  NATIONAL 
HERITAGE    (  DESIGN) 

4535  METHUEN-  RIVERWALK     PHASE  I 
3189  MONTACHUSET  REGION  ENHANCEMENT 
PROGRAM 

4234  MONTAGUE-  STREETSCAPE  DESIGN 
3350  NANTUCKET  REGION  ENHANCEMENT 

PROGRAM      (  TOTAL  COST:    $240,202  ) 

4500  OLD  COLONY  REGION  ENHANCEMENTS 
2498  PIONEER  VALLEY  REGION  ENHANCEMENTS 
2210  SALISBURY  RAIL  TRAIL   (  TOTAL  COST: 
$559,955.  ) 

4625  SALISBURY  RAIL  TRAIL  DESIGN 
3252  SHEFFIELD-  VILLAGE  GREEN 

3978  SRPEDD  REGION  ENHANCEMENT  PROJECTS 
3419  STATEWIDE  TRANSPORTATION 
ENHANCEMENT  PROGRAM 

4237  SUNDERLAND-  STREETSCAPE 
CONSTRUCTION 


3372  BOSTON  CENTRAL  ARTERY  /  THIRD 
HARBOR  TUNNEL 

1246  BOURNE-  PLYMOUTH-  WAREHAM- 

RESURFACING  AND  RELATED  WORK  ON 
HEAD  OF  THE  BAY  ROAD,   FROM  RTE  6 
BYPASS  TO  RTE  6/28 

4196  CARVER-  KINGSTON-  PLYMPTON  RTE 

44  (  SECTION  I  )  (  PHASED  FUNDING  2 
)  ## 

4132  CHILMARK-  BIKE  PATHS,  ROAD  &  BRIDGE 
IMPROVEMENTS 

909  EAST  BRIDGEWATER-  RESURFACING  AND 
RELATED  WORK  ON  ROUTE  27  (FRANKLIN 
STREET) 

4005  EASTHAMPTON-MAIN  ST.(RT.IO)  AND 
UNION  ST.  RECONST.S 

REALIGNMENT, TRAFFIC  SIGNAL  UPGRADE 

3266  EASTON-  3R  PROJECT,   ROUTE  123 

(FOUNDRY  STREET)    FROM  NORTON  T.L. 
TO  RTE  106    (FOUNDRY  6  EASTMAN  RECON 
) 

4608  EDGARTOWN-  LOWER  MAIN  ST  PARKING 
LOT 


$63,675. 


$40,000. 


$406,000. 
$246,800. 


$55,000. 
$218,368. 


$200,000. 
$1,000,000. 
$434,550. 


$74 ,500. 
$520,000. 
$700,000. 
$1 ,875,000. 


$100,000. 


$50,940.  STP 


$32,000.  STP 


$324,800.  STP 
$197,440.  STP 


$44,000.  STP 
$174,694.  STP 


$160,000.  STP 
$800,000.  STP 
$347,640.  STP 


$59,600.  STP 

$416,000.  STP 

$560,000.  STP 

$1,500,000.  STP 


$80,000.  STP 


$22,599,674.  $18,079,739. 


$50,000. 


ENH 


ENH 


ENH 
ENH 


ENH 
ENH 


ENH 
ENH 
ENH 


ENH 
ENH 
ENH 
ENH 


ENH 


******** 
sum 


$69,411,076.       $55,528,861.   STP  FLEX 


$1,248,879.  $999,103.    STP  FLEX 


$16,500,000.        $13,200,000.    STP  FLEX 


$40,000.   STP  FLEX 


$336,000.  $268,800.  STP  FLEX 

$225,000.  $180,000.  STP  FLEX 

$500,000.  $400,000.  STP  FLEX 

$714,000.  $571,200.  STP  FLEX 
^-6 


1999  MVPC 


1999  MVPC 


1999  MVPC 
1999  MRPC 


1999  FRCOG 
1999  NRPEDC 


1999  OCPC 
1999  PVPC 
1999  MVPC 


1999  MVPC 
1999  BCRPC 
1999  SRPEDD 
1999  STWIDE 


1999  FRCOG 


1999  MAPC 


1999  CCC 


1999  SRPEDD 


1999  MVC 


1999  OCPC 


1999  PVPC 


1999  OCPC 


1999  MVC 


□DATE   : 9/24/98 

> 
> 

ID  #       DB  KEY  DESCRIP 


COMMONWEALTH  OF  MASSACHUSETTS 
STATEWIDE  TRANSPORTATION  IMPROVEMENT  PROGRAM 
FY  99  -  FEDERAL  AID     AND  CA/T  NFA  PROJECTS 

PROP  TOT  COST     PROP  FED  COST  FUNDING  SUB  CAT       PROP  YEAR  RPA 


DAT 


601405 


600387 


602357 


601839 


601164 


601358 


602076 


601171 
602396 


601288 


600381 


600382 


600426 


602070 


600600 


3155  HALIFAX-  3R  PROJECT,   ROUTE  36 

(HOLMES  STREET)  FROM  ROUTE  106  TO 
PEMBROKE  T.L.    (APPROX  2  MILES)  ## 

898  HALIFAX-  RESURFACING  AND  RELATED 

WORK  ON  ROUTE  105    (THOMPSON  STREET) 

4116  HARDWICK-  RECONSTRUCTION,  ROUTE  32A 
(PETERSHAM  ROAD)  FROM  NORTH  ROAD  TO 
THE  PETERSHAM  TL 

3665  HARVARD-  LANCASTER-  GEOMETRIC 

IMPROVEMENTS,   ROUTE  2 /JACKSON  ROAD 
INTERCHANGE  ## 

3035  KINGSTON-  PARTIAL  RECONSTRUCTION, 
ROUTE  106    (MAIN  STREET,  WAPPING 
ROAD)    (5,300  FEET) 

3333  LEOMINSTER-  MILLING  fi  RESURFACING, 
ROUTE  13    (MAIN  STREET)  FROM 
LUNENBURG  T.L.   TO  PROSPECT  STREET 
(2.4  MILES) 

4556  MARTHA'S  VINEYARD  RTA  MAINTENANCE 
FACILITY  CONSTRUCTION 

4206  MILLBURY  RTE  146  SEGMENT  SOUTH  OF 
TURNPIKE  TO  END  INCL.   RTE  122A 
INTERCHANGE    {   PHASED  FUNDING  III  ) 
## 

2450  MONSON-  RECONSTRUCTION  &  RELATED 
WORK,    HOSPITAL  ROAD 

3322  MONSON-  RESURFACING,   THOMPSON  ROAD 
4235  MONTAGUE-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 

M-28-009  GREENFIELD  ROAD  OVER  THE 

B&M  RAILROAD 

4557  NEW  BEDFORD-  RTE  18  DESIGN 
3166  ORANGE-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 

O-03-003  ROYALSTON  ROAD  OVER  THE 
WEST  BRANCH  OF  THE  TULLY  RIVER 

892  PEMBROKE-   INTERSECTION  REDESIGN  AND 
RELATED  WORK  ON  ROUTE  14  (BARKER 
STREET  &  MAQUAN  STREET)    (PART  1) 

893  PEMBROKE-   INTERSECTION  REDESIGN  AND 
RELATED  WORK  ON  ROUTE  27  (SCHOOL 
STREET)    (PART  1)    (PHASE  I) 

1056  PLYMOUTH-  RESURFACING  AND  RELATED 
WORK  ON  ROUTE  44    (SAMOSET  STREET  & 
NORTH  PARK  AVENUE) 

1277  SANDWICH-  HIGHWAY  &  BIKEWAY 

CONSTRUCTION,    SERVICE  ROAD  ## 

1073  SEEKONK-  SAFETY  IMPROVEMENTS  ROUTE 
6    (   SECTION  II)   WEST  OF  ROUTE  114A 
(FALL  RIVER)    TO  THE  RHODE  ISLAND 
S.L. 


$2,000,000.  $1,600,000.    STP  FLEX 


$225,000.  $180,000.    STP  FLEX 


$3,200,000.         $2,560,000.    STP  FLEX 


$3,000,000.  $2,400,000.    STP  FLEX 


$1,250,000.  $1,000,000.    STP  FLEX 


$1,200,000.  $960,000.    STP  FLEX 


$700,000.  $560,000.    STP  FLEX 


$8,000,000.  $6,400,000.    STP  FLEX 


$400,000. 


$825,000. 
$1,000,000. 


$1 ,300,000. 
$350,000. 


$320,000.    STP  FLEX 


$660,000.  STP 
$800,000.  STP 


FLEX 
FLEX 


$1,040,000.    STP  FLEX 
$280,000.    STP  FLEX 


$360,000.  $288,000.    STP  FLEX 


$360,000.  $288,000.   STP  FLEX 


$220,000.  $176,000.   STP  FLEX 


$3,644,925.         $2,915,940.    STP  FLEX 


$2,400,000.  $1,920,000.    STP  FLEX 


1999  OCPC 


1999  OCPC 


1999  CMRP« 


1999  MRPC 


1999  OCPC 


1999  MRPC 


1999  MVC 


1999  CMRP« 


1999  PVPC 


1999  PVPC 
1999  FRCOO 


1999  SRPEI 
1999  FRCO( 


1999  OCPC 


1999  OCPC 


1999  OCPC 


i02. 


S02I 


1999  CCC 


1999  SRPEI 


■-  7 


""2 


DATE    : 9/24/98 


ID  #       DB  KEY  DESCRIP 


COMMONWEALTH  OF  MASSACHUSETTS 
STATEWIDE  TRANSPORTATION  IMPROVEMENT  PROGRAM 
FY   99   -   FEDERAL  AID     AND  CA/T  NFA  PROJECTS 

PROP  TOT  COST     PROP  FED  COST  FUNDING  SUB  CAT       PROP  YEAR  RPA 


602467 


601751 


602212 


602045 


027260 


3384  STATEWIDE  BRIDGE  DECKS,  BRIDGE 
PAINTING,  BRIDGE  DAMS 

4540  STATEWIDE  DESIGN  &  ROW 

3385  STATEWIDE  INFRASTRUCTURE 
IMPROVEMENTS    (  LINES,  SIGNS, 
LIGHTING,   GUARDRAIL,   FENCING,  ETC. 
) 

3351  TISBURY  PARK  &  RIDE 

4256  WINCHENDON-  INSTALLATION  OF  TRAFFIC 
SIGNALS  AT  INTERSECTION  OF  RTES  140 
AND  RTE  12 

3303  WORCESTER  RTE  146  PROJECT  KANE 

SQUAIiE  B  PHASED  FUNDING  II  (601778) 
## 

3343  WORCESTER-  RTE  146  PROJECT  - 
BROSNIHAN  SQUARE  ## 

3344  WORCESTER-  RTE  146  PROJECT  KANE 
SQ."A"    /  BALLARD  ST.    (  PHASE  II  ) 
*# 

3735  YARMOUTH-  RECONSTRUCTION  OF  BUCK 

ISLAND  RD  BETWEEN  CAMP  ST  &  WINSLOW 
GRAY  RD  AND  TOWN  BROOK  RD  BETWEEN 
BUCK  ISLAND  RD  &  RT.28 


4073  ATTLEBORO-  INTERSECTION 

IMPROVEMENTS , SOUTHS RATHBUN 
WI LLARD / T I FFANY @ COUNT Y / EMORY e FORE ST 
/S . MAIN@LOCUST/LOCUSTeOAKHILL/S . MAI 
NS MAPLE 

3666  LUNENBURG-  TRAFFIC  SIGNAL 

INSTALLATION,   ROUTE  13  (ELECTRIC 
AVE)   AT  WHALOM  ROAD 

3740  STATEWIDE-  RAILROAD  GRADE  CROSSING 
IMPROVEMENTS 


105  WORCESTER-  GATEWAY  I  QUINSIGAMOND 
AVENUE  FROM  BROSNIHAN  SQUARE  TO 
SOUTHBRIDGE  STREET 


$2,500,000.  $2,000,000.    STP  FLEX 


$4,500,000. 
$2,750,000. 


$450,000. 
$150,000. 


$3,600,000.  STP  FLEX 
$2,200,000.    STP  FLEX 


$360,000.  STP  FLEX 
$120,000.    STP  FLEX 


$6,500,000.         $5,200,000.    STP  FLEX 


$2,000,000.         $1,600,000.    STP  FLEX 


$9,000,000.         $7,200,000.    STP  FLEX 


$1,300,000.         $1,040,000.    STP  FLEX 


$148,569,880.  $118,855,904. 


$1,550,000.  $1,240,000. 


$3,500,000.  $2,800,000. 


******** 
sum 


$400,000.  $320,000.    STP  SAFE 


$150,000.  $120,000.    STP  SAFE 


$1,000,000.  $800,000.   STP  SAFE 


******** 

sum 


$3,500,000.  $2,800,000.    STP  WOR 


******** 

sum 


1999  STWIDE 


1999  STWIDE 
1999  STWIDE 


1999  MVC 
1999  MRPC 


1999  CMRPC 


1999  CMRPC 


1999  CMRPC 


1999  CCC 


1999  SRPEDO 


1999  MRPC 


1999  STWIDE 


1999  CMRPC 


7/- 8 


Federal  Fiscal  Year  2000 


Highway,  Bridge,  Intermodal 


DDATE   : 9/24/98 

> 
> 


COMMONWEALTH  OF  MASSACHUSETTS 
STATEWIDE  TRANSPORTATION  IMPROVEMENT  PROGRAM 
FY  2000  -  FEDERAL  AID     AND  CA/T  NFA  PROJECTS 


ID  #       DB  KEY  DESCRIP 


PROP  TOT  COST     PROP  FED  COST  FUNDING  SUB  CAT       PROP  YEAR  RPA 


3629  GRANVILLE-  BRIDGE  REPL. :  OLD 

WESTFIELD  RD  /  HOLLISTER  BRK  BR# 
6-10-013 


$300,000.  $240,000.   BRR  OFF 


2000  PVPC 


3631  GRANVILLE-  BRIDGE  REPLACEMENT:  RTE 
57  /  DICKENSON  BRK  BR#  G-10-004 

044620  165  NORTH  ADAMS-  BRIDGE  REPLACEMENT, 

BR#  N-14-020  MCCAULEY  ROAD  OVER 
HUDSON  BROOK 


$300,000.  $240,000.   BRR  OFF 


$400,000.  $320,000.   BRR  OFF 


2000  PVPC 


2000  BCRP(> 


111309 


602461 


046941 


600792 


600790 


602474 


738  PALMER-  BRIDGE  REHABILITATION,  BR# 
P-01-024  ROUTE  20    (PARK  STREET) 
OVER  CONRAIL  &  ROUTE  67  NORTHBOUND 

3748  STATEWIDE-  BRIDGE  INSPECTION  £ 
RATING 


4226  ADAMS-  BRIDGE  RECONSTRUCTION,  BR# 
A-04-006  RIVER  STREET  OVER  HOOSIC 
RIVER 

3828  BOSTON  CENTRAL  ARTERY  /  THIRD 
HARBOR  TUNNEL 

2250  EASTHAMPTON-  BRIDGE  REHABILITATION, 
BR#  E-05-008  PARK  STREET  OVER 
CONRAIL 

4070  FALL  RIVER-  SOMERSET  BRIGHTMAN  ST 

BRIDGE  CONTRACT  2B  (PHASED  FUNDING 
2   )  ## 

3694  FALL  RIVER-  SOMERSET-  BRIDGE 

REPLACEMENT,  BR#  F-02-001=S-16-004 
BRIGHTMAN  STREET  OVER  THE  TAUNTON 
RIVER   (CONTRACT  3)    (  PHASED  FUNDING 
1   )  ## 

4558  FALL  RIVER-  SOMERSET-  BRIDGE 

REPLACEMENT,   BR#  F-02-094=S-16-014 
BRIGHTMAN  STREET  OVER  THE  TAUNTON 
RIVER    (CONTRACT  2A)    ##    (  PHASED 
FUNDING  II  ) 

2060  GRAFTON-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 
G-08-012  DEPOT  STREET  OVER 
PROVIDENCE  &  WORCESTER  RAILROAD 


079136  238  SOMERSET-  SWANSEA-  BRIDGE 

REHABILITATION,  BR# 
S-16-003=S-35-003  ROUTE  103  OVER 
THE  LEES  RIVER 

3749  STATEWIDE-  BRIDGE  INSPECTION  & 
RATING 


$800,000.  $640,000.   BRR  OFF 


$1,500,000.  $1,200,000.    BRR  OFF 


$3,300,000.  $2,640,000. 


$385,000.  $308,000.  BRR 


$106,250,000.       $85,000,000.  BRR 


$640,000.  $512,000.  BRR 


$10,500,000.         $8,400,000.  BRR 


$6,000,000.         $4,800,000.  BRR 


$20,500,000.       $16,400,000.  BRR 


$653,000.  $522,400.  BRR 


******** 

sum 


ON 


ON 


ON 


ON 


ON 


ON 


ON 


$1,000,000.  $800,000.    BRR  ON 


$3,500,000.         $2,800,000.   BRR  ON 


2000  PVPC 


2000  STWID 


2000  BCRPfl 


2000  MAPC 


2000  PVPC 


2000  SRPEII 


2000  SRPa 


2000  SRPEl 


2000  CMRP< 


2000  SRPEl 


2000  STWIl 


$149,428,000.  $119,542,400. 


******** 

sum 


3ATE    : 9/24/98 


COMMONWEALTH  OF  MASSACHUSETTS 
STATEWIDE  TRANSPORTATION  IMPROVEMENT  PROGRAM 
FY  2000   -  FEDERAL  AID     AND  CA/T  NFA  PROJECTS 


ID  # 


DB  KEY  DESCRIP 


PROP  TOT  COST     PROP  FED  COST  FUNDING  SUB  CAT 


PROP  YEAR  RPA 


4450  BOSTON  REGION  TMA  SHUTTLES, 
ON-GOING  SUPPORT 


$187,500. 


$150,000.  CMQ 


CMQ 


2000  MAPC 


3905  BOSTON  REGION  TMA'S  NEW  INITIATIVES  $738,641. 
4019  BOSTON-  AIRPORT  INTERMODAL  TRANSIT  $1,000,000. 
CONNECTOR 


$590,913.  CMQ 
$800,000.  CMQ 


CMQ 
CMQ 


2000  MAPC 
2000  MAPC 


4447  BOSTON-  EASTIE  EXPRESS  SHUTTLE 

4260  FITCHBURG  REGION  FIXED  ROUTE 
SERVICE     GARDNER  TO  ORANGE 

4241  FRANKLIN  COUNTY  BUS  SERVICE 
3888  LEXINGTON  HARTWELL  AVE  SHUTTLE 
4144  MARTHA'S  VINEYARD  TRANSIT  VEHICLE 
REPLACEMENT 

602136         4078  MIDDLEBOROUGH-  PARK  &  RIDE,  ROUTE 
18/  44/  28 

4261  MONTACHUSETT  REGION     FIXED  ROUTE 
SERVICE       GARDNER  TO  WINCHENDON 

2508  MONTACHUSETT  REGION  -  MART 
PURCHASE  OF  10  VANS 

4601  NORTHERN  MIDDLESEX  REGION  CMAQ 
PROJECTS  TO  BE  IDENTIFIED 

4454  SOMERVILLE-  CROSS  TOWN  SHUTTLE 
3747  STATEWIDE-  TRANSPORTATION  DEMAND 
MANAGEMENT 


$290,541. 
$136,000. 


$170 ,000 . 
$129,310. 
$500,000. 


$600,000. 
$185,000. 
$500,000. 
$1,500,000. 


$301,840. 
$500,000. 


$112,525.  CMQ 
$108,800.  CMQ 


$136,000.  CMQ 
$103,448.  CMQ 
$400,000.  CMQ 


CMQ 
CMQ 


CMQ 
CMQ 
CMQ 


$480,000.   CMQ  CMQ 


$148,000.   CMQ  CMQ 


$400,000.    CMQ  CMQ 


$1,200,000.   CMQ  CMQ 


$162,095.  CMQ  CMQ 
$400,000.   CMQ  CMQ 


2000  MAPC 
2000  MRPC 


2000  FRCOG 
2000  MAPC 
2000  MVC 


2000  SRPEDD 


2000  MRPC 


2000  MRPC 


2000  NMCOG 


2000  MAPC 
2000  STWIDE 


$6,738,832.  $5,191,781. 


******** 

sum 


4617  MARTHA'S  VINEYARD  PURCHASE  OF  HIGH  $8,000,000.         $8,000,000.   FED  AID  2000  MVC 

SPEED  CATAMARAN   (  FERRY  BOAT 
DISCRETIONARY  FUNDS  ) 


    ******** 

$8,000,000.         $8,000,000.  sum 


4446  BOSTON  CENTRAL  ARTERY  / 
HARBOR  TUNNEL 


THIRD 


$491,087,000. 


GAN 


GANS 


2000  MAPC 


$491 ,087,000. 


******** 

sum 


107700         4602  BURLINGTON-  BURLINGTON  TO 

BILLERICA,  ROUTE  3  ADD-A-LANE 
(PHASE  I) 


$1,400,000.         $1,120,000.  HPP 


HPP 


2000  NMCOG 


□DATE   :  9/24/98 

> 
> 

ID  #       DB  KEY  DESCRIP 


COMMONWEALTH  OF  MASSACHUSETTS 
STATEWIDE  TRANSPORTATION  IMPROVEMENT  PROGRAM 
FY  2000  -  FEDERAL  AID     AND  CA/T  NFA  PROJECTS 

PROP  TOT  COST     PROP  FED  COST  FUNDING  SUB  CAT       PROP  YEAR  RPA. 


ja: 


600988         4526  GROVELAND-  HAVERHILL-  BRIDGE 
REHABILITATION,  BR# 

G-15-001=H-12-012  ROUTE  97  £  ROUTE 
113  OVER  THE  MERRIMACK  RIVER  (BATES 
BRIDGE) 

4588  MILLBURY-  BLACKSTONE-  BLACKSTONE 
RIVER  BIKEWAY 

602298         3584  WILLIAMSTOWN-  HIGHWAY  CONSTRUCTION, 
SPRING,   LATHAM  &  BANK  STREET 

4580  WORCESTER  NORTH  MAIN  ST  GATEWAY 

4589  WORCESTER-  UNION  STATION 


$3,000,000.         $2,400,000.  HPP 


$1,350,000. 
$2,000,000. 


$405,000. 
$1,462,000. 


$324,000.  HPP 
$1,169,600.  HPP 


$9,617,000.  $7,693,600. 


HPP 


$1,080,000.   HPP  HPP 


$1,600,000.   HPP  HPP 


HPP 
HPP 

******** 

sum 


2000  MVP« 


2000  CMRI 


2000  BCRI 


2000  CMR] 
2000  CMR] 


3831  BOSTON  CENTRAL  ARTERY  /  THIRD 
HARBOR  TUNNEL 


4424  BOSTON  CENTRAL  ARTERY  /  THIRD 
HARBOR  TUNNEL 

3929  LAWRENCE  RTE  1-495  DEMONSTRATION 
PROJECT  ## 

4542  STATEWIDE  INTERSTATE  MAINTENANCE 
PROGRAM 


4445  BOSTON  CENTRAL  ARTERY  /  THIRD 
HARBOR  TUNNEL 


3396  BOSTON  CENTRAL  ARTERY  /  THIRD 
HARBOR  TXnmEL 


$12,242,162.       $11,017,946.  I 


$12,242,162.  $11,017,946. 


******** 

sum 


$30,000,000.       $27,000,000.    IM  IM 

$12,600,000.       $11,340,000.    IM  IM 

$10,000,000.         $9,000,000.    IM  IM 

    ******** 

$52,600,000.       $47,340,000.  sum 

$194,522,000.  $.   MRS  BANS 

    ******** 

$194,522,000.  $.  sum 

$57,920,000.  $.   MPA  MPA 

    ******** 

$57,920,000.  $.  sum 


2000  MAP( 


2000  MAF( 


2000  MVF( 


2000  STW: 


2000  MAPC 


2000  MAP( 


3829  BOSTON  CENTRAL  ARTERY  /  THIRD 
HARBOR  TUNNEL 


$77,500,000.       $62,000,000.   NHS  NHS 

J>0'3 


2000  MAFO 

1!0 


DATE   : 9/24/98 


COMMONWEALTH  OF  MASSACHUSETTS 
STATEWIDE  TRANSPORTATION  IMPROVEMENT  PROGRAM 
FY  2000  -  FEDERAL  AID     AND  CA/T  NFA  PROJECTS 


ID  #       DB  KEY  DESCRIP  PROP  TOT  COST     PROP  FED  COST  FUNDING  SUB  CAT       PROP  YEAR  RPA 


    ******** 

$77,500,000.       $62,000,000.  sum 


3832  BOSTON  CENTRAL  ARTERY  /  THIRD 
HARBOR  TUNNEL 


$141,038,770. 


SB 


SB 


2000  MAPC 


$141,038,770. 


$. 


******** 

sum 


2355  BOSTON  REGION  MBTA  -  PARKING 
PROGRAM 


$6,125,764.         $4,900,611.   STP  BOS 


2000  MAPC 


086920  4453  CANTON-  WELLESLEY-  ADD-A-LANE  ROUTE 
128  (1-95)  FROM  I-93/I-95  CANTON  TO 
I-95/ROUTE  9  WELLESLEY 


$1,550,000.         $1,240,000.  STP 


BOS 


2000  MAPC 


$7,675,764.  $6,140,611. 


******** 

sum 


602309 


3907  BOSTON  REGION  ENHANCEMENT  PROJECTS 
2493  CAPEWIDE  ENHANCEMENTS 
2906  CENTRAL  MASS  REGION  ENHANCEMENT 
PROJECTS 

1763  GREAT  HARRINGTON-  RIVERWALK  II 
4163  HARWICH-  ORLEANS-  CONSTRUCTION  OF  A 
BICYCLE  PATH  INCLUDING  2  BRIDGES 
(CAPE  COD  RAIL  TRAIL) 

3791  MERRIMACK  VALLEY  ENHANCEMENT 
PROJECTS 


$10,000,000. 
$1 ,012,092. 
$327,000. 


$400,000. 
$1,775,841. 


$8,000,000.  STP  ENH 
$809,674.  STP  ENH 
$261,600.    STP  ENH 


$320,000.  STP  ENH 
$1,420,673.   STP  ENH 


$1,125,000.  $900,000.    STP  ENH 


2000  MAPC 
2000  CCC 
2000  CMRPC 


2000  BCRPC 
2000  CCC 


2000  MVPC 


3349  NANTUCKET  REGION  ENHANCEMENT 

PROGRAM  (  TOTAL  COST:  $213,393) 

1844  NORTHERN  MIDDLESEX  REGION 
ENHANCEMENT  PROJECTS 


$193,994.  $155,195.   STP  ENH 


$1,000,000.  $800,000.    STP  ENH 


2000  NRPEDC 


2000  NMCOG 


2286  OLD  COLONY  REGION  ENHANCEMENT 
PROJECTS 

1748  PITTSFIELD  -CBD  IMPROVEMENTS  I 
4372  PITTSFIELD-  CBD  IMPROVEMENTS  II 
3190  SRPEDD  REGION  ENHANCEMENT  PROGRAM 
3750  STATEWIDE-  TRANSPORTATION 
ENHANCEMENT  PROGRAM 

4054   STOCKBRIDGE  -  SOUTH  ST 


$350,000. 


$200,000. 
$300,000. 
$630,000. 
$1,875,000. 


$100,000. 
$19,288,927. 


$280,000.  STP 


$160,000.  STP 

$240,000.  STP 

$504,000.  STP 

$1,500,000.  STP 


$80,000.  STP 
$15,431,142. 


ENH 


ENH 
ENH 
ENH 
ENH 


ENH 

******** 
sum 


2000  OCPC 


2000  BCRPC 
2000  BCRPC 
2000  SRPEDD 
2000  STWIDE 


2000  BCRPC 


180509 


418  AMESBURY-  SALISBURY-  RECONSTRUCTION 
OF  ROUTE  110 


$2,000,000.         $1,600,000.  STP 
CC-4 


FLEX 


2000  MVPC 


□DATE   : 9/24/98 

> 
> 

ID  #       DB  KEY  DESCRIP 


COMMONWEALTH  OF  MASSACHUSETTS 
STATEWIDE  TRANSPORTATION  IMPROVEMENT  PROGRAM 
FY  2000  -  FEDERAL  AID     AND  CA/T  NFA  PROJECTS 

PROP  TOT  COST     PROP  FED  COST  FUNDING  SUB  CAT       PROP  YEAR  RPA 


2436  AMHERST  UNIVERSITY  DRIVE  LEFT  TURN 
LANE  SLOTS  AT  6  LOC. 

4322  AMHERST-  SUNDERLAND  &  MONTAGUE 
RDS; RELOCATION  /  INTERSECTION 
IMPROVEMENTS 

4266  ATHOL  -  PHILLIPSTON  RTE  2  SAFETY 
IMPROVEMENTS  ## 

3830  BOSTON  CENTRAL  ARTERY  /  THIRD 
HARBOR  TUNNEL 

3616  BRIMFIELD-  HOLLAND-  BRIMFIELD  RD . 

IMPROVEMENTS  FROM  RTE  20  TO  MONSON 
TL 

601339         1193  BROCKTON-  3R  PROJECT,  WEST 

CHESTNUT-MAIN  TO  MANLEY  STREETS 
(11,500  FEET) 

601639         2281  BROCKTON-  RESURFACING  &  RELATED 
WORK,   FIELD  STREET  FROU  MONTELLO 
STREET  TO  WINTER  STREET   (4,000  FT.) 

602233         4502  BROCKTON-  TRAFFIC  SIGNALS , ROUTE 
28 (MAIN  ST, MONTELLO  ST) AND  KEITH 
AVE 

4197  CARVER-  KINGSTON-  PLYMPTON     RTE  44 
(SECTION  1   )    (PHASED  FUNDING  3  )  ## 

3540  EASTON  -  DEPOT  ST  INTERSECTION 
IMPROVEMENTS  AT  3  LOCATIONS 

601336         1187  EASTON-  3R  PROJECT,  MASSAPOAG 
AVENUE 

600398  910  EASTON-  RESURFACING  AND  RELATED 

WORK  ON  ROUTE  123    (DEPOT  STREET)  & 
ROUTE  106    (FOUNDRY  STREET) 

4611  EDGARTOWN-  CHAPPAQUIDDICK  BIKE  PATH 

4612  EDGARTOWN-  HERRING  CREEK  BIKE  PATH 
3011  FITCHBURG  MART  INTERMODAL  FACILITY 

602097         3673  GARDNER-  RESURFACING  AND  RELATED 
WORK  ON  ROUTE  101    (PEARL  STREET) 
FROM  BETTY  SPRING  ROAD  TO  THE 
ASHBURNHAM  T.L. 

602609         4568  GRANBY-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 
G-09-001  BURNETT  STREET  OVER 
BACHELOR  BROOK 

3628  GRANVILLE-  RESURFACING  RTE  57 
602251  3717  MENDON-  ROADWAY  RECONSTRUCTION /BOX 

WIDENING/MINOR  REALIGNMENT  W/CURB 
EASEMENTS , PROVIDENCE  ST  &  MAIN  ST 

4207  MILLBURY  RTE  14  6  SEGMENT  SOUTH  OF 
TURNPIKE     TO  END  INCL.    RTE  122A 
INTERCHANGE    (   PHASED  FUNDING  IV  ) 
## 


$500,000. 


$575,000. 


$400,000.  STP 


$460,000.  STP 


$3,000,000.         $2,400,000.  STP 


$1,100,000.  $880,000.  STP 


$875,000. 


$525,000.  $420,000.  STP 


$645,000.  $516,000.  STP 


$410,000.  $328,000.  STP 


$400,000.  $320,000.  STP 


$350,000. 
$180,000. 
$500,000. 
$600,000. 


$450,000. 


$750,000. 
$3,500,000. 


$10,000,000. 


$280,000.  STP 

$144,000.  STP 

$400,000.  STP 

$480,000.  STP 


FI^ 


FLEX 


FLEX 


$238,785,068.     $191,028,054.    STP  FLEX 


FLEX 


$700,000.   STP  FLEX 


FLEX 


$300,000.  $240,000.    STP  FLEX 


$10,600,000.         $8,480,000.    STP  FLEX 


FLEX 


FLEX 


FLEX 


FLEX 
FLEX 
FLEX 
FLEX 


$360,000.    STP  FLEX 


$600,000.  STP  FLEX 
$2,800,000.    STP  FLEX 


$8,000,000.    STP  FLEX 


2000  PVPC 


2000  PVPC 


2000  MRPC 


2000  MAPC 


2000  PVPC 


2000  OCFC 


2000  OCPC 


2000  OCPC 


2000  SRPEI 


2000  OCPC 


2000  OCPC 


2000  OCPC 


2000  MVC 
2000  MVC 
2000  MRPC 
2000  MRPC 


2000  PVPC 


2000  PVPC 
2000  CMRPO 


2000  CMRPC 


Cl'-5 


3ATE   :  9/24/98 


COMMONWEALTH  OF  MASSACHUSETTS 
STATEWIDE  TRANSPORTATION  IMPROVEMENT  PROGRAM 
FY  2000   -  FEDERAL  AID     AND  CA/T  NFA  PROJECTS 


ID  # 
600905 


DB  KEY  DESCRIP 


PROP_TOT_COST     PROP_FED_COST  FUNDING  SUB_CAT       PROP_YEAR  RPA 
$7,000,000.         $5,600,000.    STP  FLEX  2000  CMRPC 


2922  MILLBURY-  WORCESTER-  RT.146 

PROJECT,   RT.20  SEGMENT        (  PHASED 
FUNDING  I   )  ## 

3494  SOUTHWICK  ROUTE  168    (  CONGAMOND 
RD.)  RESURFACING 

4543  STATEWIDE  DESIGN  &  ROW 
3745  STATEWIDE-  BRIDGE  DECKS,  BRIDGE 
PAINTING  6  BRIDGE  DAMS 

374  6  STATEWIDE-  INFRASTRUCTURE 

IMPROVEMENTS    (  SIGNS,  LINES, 
LIGHTING,   GUARDRAIL,   FENCING,  ETC. 
) 

4610  TISBURY-  WATER  ST  PARKING  LOT 
1642  WILBRAHAM-RECON  INTER  OF  MAIN  & 

MAPLE, BOSTON  RD  INCL/STORM  &  SEWAGE 

3342  WORCESTER-  RTE  14  6  PROJECT  - 
MILLBURY  ST  RECONSTRUCTION  ## 

4213  WORCESTER-  RTE  146  PROJECT  KANE  SQ. 
"A"   /  BALLARD  ST   (  PHASED  FUNDING 
III)  ## 

4208  WORCESTER-  RTE  146  PROJECT  KANE 

SQUARE  B   (  PHASED  FUNDING  III  )  ## 


$400,000.  $320,000.    STP  FLEX 


$4,500,000.  $3,600,000.  STP  FLEX 
$1,000,000.  $800,000.    STP  FLEX 


$1,050,000.  $840,000.    STP  FLEX 


$200,000.  $160,000.    STP  FLEX 

$800,000.  $640,000.   STP  FLEX 


$4,000,000.         $3,200,000.    STP  FLEX 


$6,500,000.         $5,200,000.    STP  FLEX 


$6,000,000.         $4,800,000.  STP 


$307,495,068.  $245,996,054. 


FLEX 


******** 

sum 


2000  PVPC 


2000  STWIDE 
2000  STWIDE 


2000  STWIDE 


2000  MVC 
2000  PVPC 


2000  CMRPC  j 


2000  CMRPC  ' 


2000  CMRPC 


601922         3668  SHIRLEY-  RESURFACING  &  BOX  $1,225,000.  $980,000.   STP  OTHR  2000  MRPC 

WIDENING,   TOWNSEND  ROAD  FROM  TOUTE 
225  TO  TOWNSEND  T.L. 

601561         2997  SHUTESBURY-  RESURFACING,  WENDELL  $1,500,000.         $1,200,000.   STP  OTHR  2000  FRCOG 

ROAD,   LEVERETT  ROAD,  COOLEYVILLE 
ROAD  &  PRESCOTT  ROAD 


    ******** 

$2,725,000.         $2,180,000.  sum 


601853  3520  PLAINVILLE-  RECONSTRUCTION,  ROUTE 

lA   (SOUTH  STREET)    FROM  NORTH 
ATTLEBORO  T.L.    TO  WRENTHAM  T.L. 


$2,800,000. 


$2,240,000.  STP 


PROV 


2000  SRPEDD 


$2,800,000. 


$2,240,000. 


******** 

sum 


601829         1200  BROCKTON-  INTERSECTION 

RECONSTRUCTION  &  SIGNALIZATION, 
ROUTE  28    (MAIN  STREET)    6  SERGEANT'S 
WAY 


$210,000.  $168,000.    STP  SAFE 


2000  OCPC 


CC'6 


□DATE   : 9/24/98 

> 
> 


COMMONWEALTH  OF  MASSACHUSETTS 
STATEWIDE  TRANSPORTATION  IMPROVEMENT  PROGRAM 
F5f  2000  -  FEDERAL  AID    AND  CA/T  NFA  PROJECTS 


ID  #       DB  KEY  DESCRIP 


PROP_TOT_COST     PROP_FED_COST  FUNDING  SUB_CAT       PROP_YEAR  RPA 
$250,000.  $200,000.    STP  SAFE  2000  OCPC 


600003  756  BROCKTON-  SAFETY  IMPRVMNTS ,  3 

LOCATIONS,   W.    ELM  @  ASH;  AMES  0 
MONTELLO;   LAWRENCE  8  MONTELLO 

602633         3640  EASTHAMPTON-  TRAFFIC  SIGNALS, 

INTERSECTION  OF  ROUTE  10  &  WEST 
STREET 

602249         3981  NORTH  ATTLEBOROUGH-  INTERSECTION 
UPGRADING/TRAFFIC  SIGNALS, RTE  1  £ 
ELM  ST 

602559         3969  ORLEANS-  TRAFFIC  SIGNALS,  ROUTE 
6A/WEST  ROAD/ELDRIDGE  PARK  WAY 
(SKAKET  CORNERS) 

3741   STATEWIDE-  RAILROAD  GRADE  CROSSING 
IMPROVEMENTS 


$200,000.  $160,000.   STP  SAFE 


$600,000.  $480,000.   STP  SAFE 


$450,000.  $360,000.   STP  SAFE 


$500,000.  $400,000.    STP  SAFE 


2000  PVPC 


2000  SRPEDI 


2000  CCC 


2000  STWID 


$2,210,000.  $1,768,000. 


******** 

sum 


600676         3068  SPRINGFIELD-  BRIDGE  REHABILITATION, 
BR#  S-24-091  ROOSEVELT  AVENUE  OVER 
CONRAIL 


$650,000.  $520,000.    STP  SPR 


2000  PVPC 


$650,000.  $520,000. 


******** 

sum 


602267  4065  PAXTON-  RECONSTRUCTION  OF  GROVE 

STREET  FROM  ROUTE  122  (PLEASANT 
STREET)   TO  STREETER  ROAD 

602491  3733  WORCESTER-  AIRPORT  DR. FROM  GODDAIU) 

MEMORIAL  DR.  TO  RTE  122  A  DISTANCE 
OF  2  KM. 


$850,000.  $680,000.    STP  WOR 


$800,000.  $640,000.    STP  WOR 


$1,650,000.  $1,320,000. 


******** 

sum 


2000  CMRPC 


2000  CMRPC 


'-r-7 


Federal  Fiscal  Year  2001 

Highway y  Bridge,  Intermodal 


□DATE   :  9/24/98 

> 

> 


COMMONWEALTH  OF  MASSACHUSETTS 
STATEWIDE  TRANSPORTATION  IMPROVEMENT  PROGRAM 
FY  2001   -  FEDERAL  AID     AND  CA/T  NFA  PROJECTS 


ID  #       DB  KEY  DESCRIP 


PROP_TOT_COST     PROP_FED_COST  FUNDING  SUB_CAT       PROP_YEAR  RPA 
$600,000.  $480,000.   BRR  OFF  2001  SRPES 


600773  3276  TAUNTON-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 

T-01-027  COHANNET  STREET  OVER  THE 
THREE  MILE  RIVER 


$600,000. 


$480 , 000 . 


******** 

sum 


400102  1116  ATHOL-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 

A-15-009  CHESTNUT  HILL  AVENUE 
(ROUTE  32)   OVER  THE  MILLER'S  RIVER 


3834 


BOSTON  CENTRAL  ARTERY  /  THIRD 
HARBOR  TUNNEL 


602071         4079  FAIRHAVEN-  NEW  BEDFORD-  BRIDGE 
REHABILITATION,  BR# 

F-01-002=N-06-001  ROUTE  6  OVER  THE 
ACUSHNET  RIVER 

600793         3695  FALL  RIVER-  SOMERSET-  BRIDGE 

REPLACEMENT,   BR#  F-02-001=S-16-004 
BRIGHTMAN  STREET  OVER  THE  TAUNTON 
RIVER   (CONTRACT  4)  ## 

4071  FALL  RIVER-  SOMERSET-  BRIGHTMAN  ST 
BRIDGE  CONTRACT  3  (  PHASED  FUNDING 
2  )  ## 

4200  FALL  RIVER-  SOMERSET-  BRIGHTMAN  ST. 
BRIDGE    (CONTRACT  2B  )    (  PHASED 
FUNDING  3  )  ## 

122906  334  HINSDALE-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 

H- 16-004  ROUTE  8  OVER  THE  EAST 
BRANCH  OF  THE  HOUSATONIC  RIVER 

602459  4262  LEOMINSTER-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 

L-08-002  ROUTE  13  OVER  THE  NORTH 
NASHUA  RIVER 


$815,000.  $652,000.    BRR  ON 


$106,250,000.       $85,000,000.   BRR  ON 


$1,000,000.  $800,000.   BRR  ON 


$16,000,000.       $12,800,000.   BRR  ON 


$21,500,000.       $17,200,000.   BRR  ON 


$17,500,000.        $14,000,000.   BRR  ON 


$800,000.  $640,000.   BRR  ON 


$1,017,826.  $814,261.   BRR  ON 


    ♦*♦♦*♦** 

$164,882,826.     $131,906,261.  svun 


2001  MRPC 


2001  MAPC 


2001  SRPEI 


2001  SRPEI 


2001  SRPEI 


2001  SRPEI 


2001  BCRP( 


2001  MRPC 


602248 


44  66  BOSTON  REGION  TMA  PROGRAMS 
4  467  BOSTON  REGION  TMA  SHUTTLES 
ON-GOING  SUPPORT 

4243  FRANKLIN  COUNTY  BUS  SERVICE 
4539  MERRIMACK  VALLEY  BUS  PURCHASE 

4263  MONTACHUSETT  REGION     FIXED  ROUTE 
SERVICE       GARDNER  TO  ORANGE 

4264  MONTACHUSETT  REGION  FIXED  ROUTE 
SERVICE     GARDNER  TO  WINCHENDON 

4082  NEW  BEDFORD-   PARK  £  RIDE  FACILITY; 
RTE  140  AT  MT.    PLEASANT  ST. 

4604  NORTHERN  MIDDLESEX  REGION  CMAQ 


$738,641 . 
$250,000. 


$170,000. 
$2,730,000. 
$136,000. 


$185,000. 


$300,000. 


$590,913.  CMQ  CMQ 
$200,000.    CMQ  CMQ 


$136,000.    CMQ  CMQ 
$2,184,000.    CMQ  CMQ 
$108,800.    CMQ  CMQ 


$148,000.    CMQ  CMQ 


$240,000.    CMQ  CMQ 


$1,500,000.  $1,200,000.    CMQ  CMQ 


2001  MAPC 
2001  MAPC 


2001  FRCOfl 
2001  MVPC 
2001  MRPC 


2001  MRPC 


2001  SRPEI 


2001  NMCOfl 


IDATE   :  9/24/98 


COMMONWEALTH  OF  MASSACHUSETTS 
STATEWIDE  TRANSPORTATION  IMPROVEMENT  PROGRAM 
FY  2001   -  FEDERAL  AID     AND  CA/T  NFA  PROJECTS 


DB_KEY 

DESCRIP 

PROP  TOT  COST 

PROP  FED  COST 

FUNDING 

SUB_CAT 

PROJECTS 

3753 

STATEWIDE-  TRANSPORTATION  DEMAND 
MANAGEMENT 

$1,800,000. 

$1  ,440,000. 

CMQ 

CMQ 

sum 

4618 

MARTHA'S  VINEYARD  FERRY  BOAT 
CONSTRUCTION 

$15,000,000. 

$15,000,000. 

FED 

AID 

sum 

$13 , OOO , OUO . 

915 , 000 , 000 . 

4458 

BOSTON  CENTRAL  ARTERY  THIRD  HARBOR 
TUNNEL 

$27,750,000. 

$. 

GAN 

CANS 

******** 
sum 

$27,750,000. 

$. 

3250 

BERKSHIRE  REGION     NORTH  -  SOUTH 
CORRIDOR  DESIGN 

$2,000,000. 

$1 ,600 ,000 . 

HPP 

HPP 

4603 

BURLINGTON-  BURLINGTON  TO 
(PHASE  I) 

$1 ,400,000. 

$1,120,000. 

HPP 

HPP 

4590 

MIT.T.BURY-  BLACKSTONE-  BLACKSTONE 
RIVER  BIKEWAY 

$1,350,000. 

$1  ,080,000. 

HPP 

HPP 

4582 
4591 

WORCESTER-  NORTH  MAIN  ST  GATEWAY 
WORCESTER-  UNION  STATION 

$405,000. 
$1,462,000. 

$324,000. 
$1,169,600. 

HPP 
HPP 

HPP 
HPP 

******** 
sum 

, 617 , 000 . 

$5 , 293 , 600 . 

3837 

BOSTON  CENTRAL  ARTERY   /  THIRD 
HARBOR  TUNNEL 

$672,701. 

$605,431. 

I 

I 

******** 

sum 

$672,701. 

$605,431 . 

4457 

BOSTON  CENTRAL  ARTERY  /  THIRD 
HARBOR  TUNNEL 

$30,000,000. 

$27,000,000. 

IM 

IM 

4389 

LAWRENCE-  RTE  1-495  DEMONSTRATION 
PROJECT  ## 

$4,000,000. 

$3,600,000. 

IM 

IM 

4544 

STATEWIDE-  INTERSTATE  MAINTENANCE 
PROGRAM 

$10,000,000. 

a  '2 

$9,000,000. 

IM 

IM 

107700 


2001  STWIDE 


2001  MVC 


2001  MAPC 


2001  BCRPC 


2001  NMCOG 


2001  CMRPC 


2001  CMRPC 
2001  CMRPC 


2001  MAPC 


2001  MAPC 


2001  MVPC 


2001  STWIDE 


□DATE   : 9/24/98 

> 

> 


COMMONWEALTH  OF  MASSACHUSETTS 
STATEWIDE  TRANSPORTATION  IMPROVEMENT  PROGRAM 
FY  2001   -  FEDERAL  AID     AND  CA/T  NFA  PROJECTS 


ID  #       DB  KEY  DESCRIP 


PROP  TOT  COST     PROP  FED  COST  FUNDING  SUB  CAT       PROP  YEAR  RPA 


$44,000,000.  $39,600,000. 


******** 

sum 


4456  BOSTON  CENTRAL  ARTERY  /  THIRD 
HARBOR  TUNNEL 


$44,640,000. 


$44 ,640,000. 


$  .  MHS 


BANS 


******** 

sum 


2001  MAPC 


4459  BOSTON  CENTRAL  ARTERY  /  THIRD 
HARBOR  TUNNEL 


$37,194,000. 


$.  MPA 


MPA 


2001  MAPC 


$37,194,000. 


$. 


******** 

sum 


3835  BOSTON  CENTRAL  ARTERY  /  THIRD 
HARBOR  TUNNEL 


$77,500,000.       $62,000,000.   NHS  NHS 


2001  MAPC 


$77,500,000.  $62,000,000. 


******** 

sum 


3838  BOSTON  CENTRAL  ARTERY  /  THIRD 
HARBOR  TUNNEL 


4464  BOSTON  REGION  MBTA  FLEX  PROGRAM 
086920  4  475  CANTON-  WELLESLEY-  ADD-A-LANE  ROUTE 

128  (1-95)  FROM  I-93/I-95  CANTON  TO 
I -95 /ROUTE  9  WELLESLEY 

086920  4476  CANTON-  WELLESLEY-  ADD-A-LANE  ROUTE 

128  (1-95)  FROM  I-93/I-95  CANTON  TO 
I -95 /ROUTE  9  WELLESLEY 


4  4  61  BOSTON  REGION  ENHANCEMENT  PROJECTS 
24  92  CAPEWIDE  ENHANCEMENTS 
4120  CENTRAL  MASS  REGION  ENHANCEMENT 
PROJECTS 

3597  GREAT  HARRINGTON-  SCENIC 
ACQUISITION 


$109,742,338. 


$109,742,338. 


$7,100,000. 
$1,650,000. 


$10,000,000. 
$1,545,754. 
$555,000. 


$250,000. 


$.  SB 


$. 


$5,680,000.  STP 
$1,320,000.  STP 


$13,750,000.  $11,000,000. 


$8,000,000.  STP 
$1,236,603.  STP 
$444,000.  STP 


$200,000.  STP 


SB 


******** 

sum 


BOS 
BOS 


$5,000,000.         $4,000,000.   STP  BOS 


******** 

sum 


ENH 
ENH 
ENH 


ENH 


2001  MAPC 


2001  MAPC 
2001  MAPC 


2001  MAPC 


2001  MAPC 
2001  CCC 
2001  CMRPC 


2001  BCRPO 


101 


CATE   : 9/24/98 


ID  #       DB  KEY  DESCKIP 


COMMONWEALTH  OF  MASSACHUSETTS 
STATEWIDE  TRANSPORTATION  IMPROVEMENT  PROGRAM 
FY  2001   -  FEDERAL  AID     AND  CA/T  NFA  PROJECTS 

PROP  TOT  COST     PROP  FED  COST  FUNDING  SUB  CAT       PROP  YEAR  RPA 


2838 


HANCOCK  SHAKER  VILLAGE  PARKING 
IMPROVEMENTS 


4039  LEE     HOUSATONIC  TRAIL  BIKEPATH 
DESIGN 

1742  LENOX  -  RESTORATION  OF  HISTORIC 

RAIL  STATION;  BERK  SCEN  RAIL  MUSUEM 

3932  MERRIMACK  VALLEY  ENHANCEMENT 
PROJECTS 

3795  NANTUCKET  REGION  ENHANCEMENT 

PROJECTS   (  TOTAL  COST  =$213,909) 

3192  NORTHERN  MIDDLESEX  REGION 
ENHANCEMENT  PROJECTS 

2287  OLD  COLONY  REGION  ENHANCEMENT 
PROJECTS 

4  088  SRPEDD  REGION  ENHANCEMENTS 
3756  STATEWIDE  TRANSPORTATION 
ENHANCEMENT  PROGRAM 


$218,000. 

$40,000. 
$100,000. 
$402,612. 


$300,000. 


$1,000,000. 
$1,875,000. 


$174,400.   STP  ENH 


$32,000.   STP  ENH 


$80 , 000 .    STP  ENH 


$322,090.   STP  ENH 


$194,463.  $155,570.   STP  ENH 


$1,000,000.  $800,000.    STP  ENH 


$240,000.   STP  ENH 


$800,000.  STP  ENH 
$1,500,000.    STP  ENH 


2001  BCRPC 


2001  BCRPC 


2001  BCRPC 


2001  MVPC 


2001  NRPEDC 


2001  NMCOG 


2001  OCPC 


2001  SRPEDD 
2001  STWIDE 


$17,480,829.  $13,984,663. 


******** 

sum 


1048  ABINGTON-  RESURFACING  AND  RELATED 
WORK  ON  ROUTE  139  (NORTH  AVENUE  £ 
RANDOLPH  STREET) 


$580,000. 


$464,000.   STP  FLEX 


2439 


AGAWAM-  RTE  57  RECONSTRUCTION  ( 
SUFFIELD  ST . ) 


3619  AMHERST-  INTERSECTION  IMPROVEMENTS: 
E.    PLEASANT/PINE/SAND  HILL  RD . 

4325  AMHERST-  RTE  116,  BAY  RD,  WEST  BAY 
RD     INTERSECTION  IMPROVEMENTS 

3836  BOSTON  CENTRAL  ARTERY  /  THIRD 
HARBOR  TUNNEL 

601347         3421  BROCKTON-  3R  PROJECT,  WINTER  • 

STREET -HOWARD  STREET  TO  NORTH  CARY 
STREET    (5,300  FEET) 

.646  1198  BROCKTON-  RESURFACING  &  RELATED 
WORK,  LONGWOOD  AVENUE  FROM  WEST 
CHESTNUT  STREET  TO  MENLO  STREET 
(2,200  FT.) 

L647         2816  BROCKTON-  RESURFACING  i  RELATED 
WORK,    LYMAN  STREET  FROM  CRESCENT 
STREET  TO  CENTER  STREET    (1,700  FT.) 

4398  CAPE  COD  REGION  BUS  AND  OTHER 
TRANSIT  PURCHASE 

!02618         4575  CLINTON-  TRAFFIC  SIGNALS,  ROUTES 
62,    70   t  110    (MAIN  STREET)  AT 


$1,800,000.         $1,440,000.  STP 


$180,000. 


$200,000.  $160,000.  STP 


FLEX 


$450,000.  $360,000.    STP  FLEX 


$980,000.  $784,000.   STP  FLEX 


$252,196,961.     $201,757,569.    STP  FLEX 


$735,000.  $588,000.   STP  FLEX 


$350,000.  $280,000.   STP  FLEX 


$144,000.    STP  FLEX 


$500,000.  $400,000.    STP  FLEX 


FLEX 


2001  OCPC 


2001  PVPC 


2001  PVPC 


2001  PVPC 


2001  MAPC 


2001  OCPC 


2001  OCPC 


2001  OCPC 


2001  CCC 


2001  MRPC 


CDATE    ; 9/24/98 

> 
> 


COMMONWEALTH  OF  MASSACHUSETTS 
STATEWIDE  TRANSPORTATION  IMPROVEMENT  PROGRAM 
FY  2001   -  FEDERAL  AID     AND  CA/T  NFA  PROJECTS 


ID  #       DB  KEY  DESCRIP 


PROP  TOT  COST     PROP  FED  COST  FUNDING  SUB  CAT       PROP  YEAR  RPA 


CHURCH  STREET 


2891  DENNIS  SWAN  RIVER  RD .  RESURFACING 
2974  EASTHAMPTON  GLENDALE  ST.   BRIDGE  # 
E-5-5   /  MANHAN  RIVER 

601333         4302  EASTON-  3R  PROJECT  ON  ROUTE  106 

(FOUNDRY  STREET)  FROM  MORSE  ROAD  TO 
WEST  BRIDGEWATER  TL 


$1  ,100,000. 
$750,000. 


$880,000.  STP 
$600,000.  STP 


FLEX 
FLEX 


$500,000.  $400,000.    STP  FLEX 


2001  CCC 
2001  PVPC 


2001  OCPC 


601331  3154  EASTON-  3R  PROJECT,    ELM  STREET 

601334  3539  EASTON-  3R  PROJECT,    SHORT  STREET 

4139  EDGARTOWN-  CHAPPAQUIDDICK  RD  AND 
FERRY  PARKING  AREA 


$600,000. 

$75,000. 
$121,648. 


$480,000.  STP 
$60,000.  STP 
$97,318.  STP 


FLEX 
FLEX 
FLEX 


2001  OCPC 
2001  OCPC 
2001  MVC 


600415  927  MANSFIELD-  RESURFACING  AND  RELATED 

WORK  ON  ROUTE  106    (PRATT  STREET, 
EAST  STREET,    CHAUNCY  STREET, 
EASTMAN  STREET) 

2923  MILLBURY-  WORCESTER  RTE  146 

PROJECT,  RTE  20  SEGMENT  (  PHASED 
FUNDING  II)  ## 

2509  MONTACHUSETT  REGION  MART 

MAINTENANCE  FACILITY  CONSTRUCTION 

1559  MONTAGUE  -  SOUTH  PROSPECT  ST  RECON 
DRAIN,  WIDEN,  £  SIDEWALKS  HIGHLAND 
AV  TO  WNDLL  T.L. 

600898  2719  NEW  BEDFORD-  RECONSTRUCTION,  RT.18 

(ACUSHNET  AVENUE)  FROM  MM  6.5  TO  MM 
7.7    (6600  FEET) 

602276         3725  NORTHBRIDGE-  BOX  WIDENING  AND 

RESURFACING,   QUAKER  STREET  (TOWN 
JURISDICTION) 

4613  OAK  BLUFFS  CIRCUIT  AVE  EXTENSION 
PARKING  LOT 

601964  3217  SOUTHBRIDGE-  RESURFACING  & 

SIDEWALKS,    ROUTE  198    (EASTFORD  ST.) 

24  63  SOUTHWICK     DEPOT  ST  /  SHEEP  PASTURE 
RD  INTERSECTION  RECON 

4548  STATEWIDE  DESIGN  &  ROW 

3751  STATEWIDE-  BRIDGE  DECKS,  BRIDGE 
PAINTING,    &  BRIDGE  DAMS 

3752  STATEWIDE-  INFRASTRUCTURE 
IMPROVEMENTS    (  SIGNS,  LINES, 
LIGHTING,   GUARDRAIL,   FENCING,  ETC.) 

600342  1732  TAUNTON-  RESURFACING  AND  RELATED 

WORK  ON  ROUTE  140    (COUNTY  STREET, 
SUMMER  STREET,   COURT  STREET, 
TREMONT  STREET) 

600354  2107  TAUNTON-  RESURFACING  AND  RELATED 

WORK  ON  ROUTE  79    (MYRICKS  STREET) 
FROM  LAKEVILLE  LINE  TO  BERKLEY  LINE 


$1,800,000.         $1,440,000.    STP  FLEX 


$15,000,000.        $12,000,000.    STP  FLEX 


$1,000,000.  $800,000.    STP  FLEX 


$1,500,000.         $1,200,000.    STP  FLEX 


$1,300,000.  $1,040,000.    STP  FLEX 


$800,000.  $640,000.    STP  FLEX 


$60,000. 


$45,000. 


$4 , 500 ,000 . 
$2,500,000. 


$850,000. 


$400,000. 


$48,000.   STP  FLEX 


$600,000.  $480,000.    STP  FLEX 


$36,000.    STP  FLEX 


$3,600,000.  STP 
$2,000,000.  STP 


$320,000.  STP 


FLEX 
FLEX 


$2,750,000.         $2,200,000.    STP  FLEX 


$680,000.    STP  FLEX 


FLEX 


2001  SRPEQ 


2001  CMRPC 


2001  MRPC 


2001  FRCOG 


2001  SRPEtf 


2001  CMRPq 


2001  MVC 


2001  CMRPC 


2001  PVPC 


2001  STWID 
2001  STWID 


2001  STWID 


2001  SRPEO 


2001  SRPED 


)ATE   : 9/24/98 


COMMONWEALTH  OF  MASSACHUSETTS 
STATEWIDE  TRANSPORTATION  IMPROVEMENT  PROGRAM 
FY  2001   -  FEDERAL  AID     AND  CA/T  NFA  PROJECTS 


ID  # 


DB  KEY  DESCRIP 


PROP  TOT  COST     PROP  FED  COST  FUNDING  SUB  CAT 


PROP  YEAR  RPA 


4129  TISBURY-  MAIN  ST. 

2470  WESTHAMPTON  RESERVOIR  RD  RECON 

2920  WORCESTER  RTE  146  PROJECT  RTE 

I-290/QUINSIGAMOND  AVE  (BROSNIHAN 
SQ.)    (PHASED  FUNDING  I   ) ## 

600906  2926  WORCESTER-  RT.146  PROJECT,  RT.146 

SEGMENT  FROM  WALL  12  NORTH  TO 
RT. I-290/QUINSIGAMOND  AVENUE 
(HXniLEY  SQUARE)      (  PHASED  FUNDING  I 
)    (600906) ## 


$550,000.  $440,000.    STP  FLEX 

$1,360,000.  $1,088,000.    STP  FLEX 

$15,000,000.        $12,000,000.    STP  FLEX 


$8,500,000. 


$6,800,000.  STP 


FLEX 


2001  MVC 
2001  PVPC 
2001  CMRPC 


2001  CMRPC 


$319,633,609.  $255,706,887. 


******** 

sum 


602282         4569  MIDDLEFIELD-  SKYLINE  TRAIL; 

RECONSTRUCTION  OF  MAIN  ROAD  FROM 
THE  PERU  TL  TO  THE  CHESTER  TL   (  5.6 
MI  ) 


$4,000,000.         $3,200,000.   STP  OTHR 


2001  PVPC 


$4,000,000.  $3,200,000. 


******** 
sum 


4086  NORTH  ATTLEBOROUGH  RECONSTRUCT 
TONER  BLVD 


$800,000. 


$640,000.  STP 


PROV 


2001  SRPEDD 


$800,000. 


$640,000. 


******** 

sum 


1290  FALMOUTH  INTERSECTION  IMPROVEMENTS 
SANDWICH  RD  @  BRICK  KILM  RD 


$100,000. 


$80,000.    STP  SAFE 


2001  CCC 


601850  3979  MANSFIELD-  SIGNAL  &  ROADWAY 

RECONSTRUCTION,   ROUTE  106  (CHAUNCY 
STREET)   AT  ROUTE  140  AND  AT 
COPELAND  STREET 


$500,000.  $400,000.    STP  SAFE 


2001  SRPEDD 


3742  STATEWIDE-  RAILROAD  GRADE  CROSSING 
IMPROVEMENTS 


$1,000,000. 


$800,000.  STP 


SAFE 


2001  STWIDE 


$1,600,000. 


$1  ,280,000. 


******** 
sum 


1605  AMHERST-  REHAB  MEADOW  ST.  BR 
#A-8-13  /  SWAMP  BROOK 


$270,000. 


$216,000.  STP 


SPR 


2001  PVPC 


$270,000. 


$216,000. 


******** 

sum 


602365  4115  AUBURN-  FULL-DEPTH  RECONSTRUCTION  $1,700,000.  $1,360,000.    STP  WOR  2001  CMRPC 

01-  6 


□DATE   : 9/24/98 

> 
> 


COMMONVfEALTH  OF  MASSACHUSETTS 
STATEWIDE  TRANSPORTATION  IMPROVEMENT  PROGRAM 
FY  2001   -  FEDERAL  AID     AND  CA/T  NFA  PROJECTS 


ID  #       DB  KEY  DESCRIP 


PROP  TOT  COST     PROP  FED  COST  FUNDING  SUB  CAT       PROP  YEAR  RPA 


OXFORD  &  PINEHURST  AVE 


601979         2914  WEST  BOLYSTON-  MAPLE  ST. 

RECONSTRUCTION  WITH  BOX  WIDENING 
AND  SIDEWALKS 


$800,000.  $640,000.    STP  WOR 


2001  CMRPP 


602490         4278  WESTBOROUGH-  RTE  30(E.MAIN  ST), FROM 
RAILROAD  BRIDGE  TO  FLANDERS 
RD. INTERSECTION  AT  A  DISTANCE  OF 
4500  FT. 


$1,500,000.  $1,200,000.    STP  WOR 


2001  CMRPC 


601633         3219  WORCESTER-  RESURFACING,   GEOMETRIC  & 
SIGNAL  IMPROVEMENTS,  ROUTE  122 
(CHANDLER  STREET) ,  MAIN  STREET  AND 
IRVING  STREET 


$190,000.  $152,000.    STP  WOR 


2001  CMRPC 


$4,190,000.  $3,352,000. 


******** 

sum 


Federal  Fiscal  Year  2002 


Highway,  Bridge,  Intermodal 


ODATE   : 9/24/98 

> 
> 


COMMONWEALTH  OF  MASSACHUSETTS 
STATEWIDE  TRANSPORTATION  IMPROVEMENT  PROGRAM 
FY  2002  -  FEDERAL  AID     AND  CA/T  NFA  PROJECTS 


ID  #       DB_KEY  DESCRIP  PROP_TOT_COST     PROP_FED_COST  FUNDING  SUB_CAT       PROP_yEAR  RPA 

3760  STATEWIDE-  BRIDGE  INSPECTION  &  $1,500,000.         $1,200,000.   ERR  OFF  2002  STWID 

RATING 


    ******** 

$1,500,000.         $1,200,000.  sum 


601870 


3840  BOSTON  CENTRAL  ARTERY  /  THIRD 
HARBOR  TUNNEL 

4202  FALL  RIVER-  SOMERSET-  BRIGHTMAN  ST 
BRIDGE    (  CONTRACT  4   )    (  PHASED 
FUNDING  2  )  ## 

4201  FALL  RIVER-  SOMERSET-  BRIGHTMAN  ST. 
BRIDGE   (  CONTRACT  3  )    (  PHASED 
FUNDING  3  )  ## 

3580  PITTSFIELD-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 
P-10-053  £  BRIDGE  REHABILITATION 
BR#  P-10~060  HUNGERFORD  ST.  OVER 
S.W.   BR.   HOUSATONIC  RIVER 

3761  STATEWIDE-  BRIDGE  INSPECTION  & 
RATING 


2098  MRTA:    FITCHBURG  LEOMINSTER     -  MRTA 
PURCHASE  2  DIESEL  TRANSIT  BUSSES 

3759  STATEWIDE-  TRANSPORTATION  DEMAIID 
MANAGEMENT 

4087  SWANSEA-  PARK  &  RIDE  LOT 


4627  BOSTON  REGION  -  FEDERAL  AID 
PROJECTS  TO  E  IDENTIFIED 

3808  MARTHA'S  VINEYARD  REGION  HIGHWAY 
PROJECTS 

4527  MERRIMACK  VALLEY  REGION  BRIDGE 
IMPROVEMENTS 

3814  MERRIMACK  VALLEY  REGION  HIGHWAY 
PROJECTS 

3943  MONTACHUSETT  REGION  HIGHWAY 
PROJECTS 

3816  NORTHERN  MIDDLESEX  REGION  HIGHWAY 
PROJECTS 


$106,250,000. 

$85,000,000. 

BRR 

ON 

2002 

$6 , 000 , 000 . 

$4 ,800 , 000 . 

BRR 

ON 

2002 

$38 , 500 , 000 . 

$30 , 800 , 000 . 

BRR 

ON 

2002 

$471,000. 

$376,800. 

BRR 

ON 

2002 

$3,500,000. 

$2,800,000. 

BRR 

ON 

******** 

2002 

$154,721,000. 

$123,776,800. 

sum 

$520,000. 

$416,000. 

CMQ 

CMQ 

2002 

$500,000. 

$400,000. 

CMQ 

CMQ 

2002 

$600,000. 

$480,000. 

CMQ 

CMQ 

******** 

2002 

$1,620,000. 

$1  ,  296 ,000 . 

sum 

$20,000,000. 

$16,000,000. 

FA 

FA 

2002 

$217,229. 

$173,783. 

FA 

FA 

2002 

$1,260,000. 

$1,008,000. 

FA 

FA 

2002 

$621,268. 

$497,014. 

FA 

FA 

2002 

$2,405,290. 

$1,924,232. 

FA 

FA 

2002 

$2,700,000. 

$2,160,000. 

FA 

FA 

2002 

DATE   : 9/24/98 


COMMONWEALTH  OF  MASSACHUSETTS 
STATEWIDE  TRANSPORTATION  IMPROVEMENT  PROGRAM 
FY  2002   -  FEDERAL  AID     AND  CA/T  NFA  PROJECTS 


107700 


B_KEY 

DESCRIP 

PROP_TOT_COST 

PROP  FED  COST 

FUNDING 

SUB  CAT 

PROP_YEAR 

RPA 

******** 

sum 

$07    ?0'?  7H7 

^91     7fi"5  flOQ 

4619 

OAK  BLUFFS  -  RECONSTRUCT  FERRY 
TERMINAL   (  FERRY  BOAT  DISCRETIONARY 
FUNDS) 

$14,000,000. 

$14 ,000,000. 

FED 

AID 

2002 

MVC 

******** 

suin 

A  nnn  nnn 

4605 

BURLINGTON-  BURLINGTON  TO 

olLtliKKlCA,,    KOUT£    J  AlJU~A~xJ\liSu 
(PHASE  I) 

$1,500,000. 

$1,200,000. 

HPP 

HPP 

2002 

NMC06 

nX  1 .1  -HI  iwY  —   oLJvJj\b  I  Unlit      oLJvJrs^  1  unc 

RIVER  BIKEWAY 

9I , 14U , UUU . 

HPP 

HPP 

4300 

NEW  BEDFORD-  RECONSTRUCTION  OF  JFK 
HIGHWAY 

$15,000,000. 

$12,000,000. 

HPP 

HPP 

2002 

SRPEDO 

4583 
4593 

WORCESTER-  NORTH  MAIN  ST  GATEWAY 
WORCESTER-  UNION  STATION 

$427,000. 
$1,543,000. 

$341,600. 
$1,234,400. 

HPP 
HPP 

HPP 
HPP 

sum 

2002 
2002 

CMRPC 
CMRPC 

$19,895,000. 

$15,916,000. 

4478 

BOSTON  CENTRAL  ARTERY  /  THIRD 
HARBOR  TUNNEL 

$30,000,000. 

$27,000,000. 

IM 

IM 

2002 

MAFC 

4545 

STATEWIDE  INTERSTATE  MAINTENANCE 
PROGRAM 

$10,000,000. 

$9,000,000. 

IM 

IM 

2002 

STWIDE 

^^^^^^^^^^^^^^^ 
sum 

?40 , 000 , 000 . 

$36 , 000 , 000 . 

4479 

BOSTON  CENTRAL  ARTERY  /  THIRD 
HARBOR  TUNNEL 

$6,140,000. 

$. 

MHS 

BANS 

2002 

MAPC 

sum 

p6 , 140 , 000 . 

9. 

4480 

BOSTON  CENTRAL  ARTERY  /  THIRD 
HARBOR  TUNNEL 

$13,847 ,000 . 

$. 

MPA 

MPA 

2002 

MAPC 

******** 

sum 

$13,847,000. 

S. 

3841  BOSTON  CENTRAL  ARTERY  /  THIRD 


$77,500,000.       $62,000,000.  NHS 


NHS 


2002  MAPC 


□DATE   : 9/24/98 

> 
> 

ID  #       DB  KEY  DESCRIP 


COMMONWEALTH  OF  MASSACHUSETTS 
STATEWIDE  TRANSPORTATION  IMPROVEMENT  PROGRAM 
FY  2002  -  FEDERAL  AID     AND  CA/T  NFA  PROJECTS 

PROP  TOT  COST     PROP  FED  COST  FUNDING  SUB  CAT       PROP  YEAR  RPA 


HARBOR  TUNNEL 

600496         1119  DARTMOUTH-  CONSTRUCTION  OF  A  NEW 

RAMP  ON  ROUTE  1-195  @  FAUNCE  CORNER 
ROAD 


3844  BOSTON  CENTRAL  ARTERY  /  THIRD 
HARBOR  TUNNEL 


$4,500,000.         $3,600,000.  NHS 


$82,000,000.  $65,600,000. 


-$30,043,750. 


$.  SB 


NHS 


sunt 


SB 


2002  SRPED 


2002  MAPC 


086920  4522  CANTON-  WELLESLEY-  ADD-A-LANE  ROUTE 
128  (1-95)  FROM  I-93/I-95  CANTON  TO 
I -95 /ROUTE  9  WELLESLEY 


-$30 ,043, 750. 


******** 

sum 


$1,950,000.  $1,560,000.    STP  BOS 


2002  MAPC 


086920  4481  CANTON-  WELLESLEY-  ADD-A-LANE  ROUTE 
128  (1-95)  FROM  I-93/I-95  CANTON  TO 
I-95/ROUTE  9  WELLESLEY 


$9,500,000.  $7,600,000.    STP  BOS 


2002  MAPC 


$11,450,000.  $9,160,000. 


******** 

sum 


4531  AMESBURY  MILLYARD  RIVERWALK 
CONSTRUCTION 

2606  CMRPC  ENHANCEMENT  PROGRAM  (PROJECTS 
AND  COSTS  TO  BE  DETERMINED  ) 

4125  MERRIMACK  VALLEY  ENHANCEMENT 
PROJECTS 

3818  NANTUCKET  REGION  ENHANCEMENT 

PROJECTS    (  TOTAL  COST  =  $211,973) 


$423,500.  $338,800.   STP  ENH 


4311 


4517 
3762 


SANDWICH-  TOWN  HALL  SQUARE 
PRESERVATION 

SRPEDD  REGION  ENHANCEMENTS 
STATEWIDE-  TRANSPORTATION 
ENHANCEMENT  PROGRAM 


3973  BARNSTABLE  DENNIS  YARMOUTH   :  CAPE 
COD  RAIL  TRAIL 


$500,000. 


$1 ,000,000. 


$400,000.    STP  ENH 


$908,000.  $726,400.    STP  ENH 


$192,703.  $154,162.    STP  ENH 


$400,843.  $320,674.    STP  ENH 


$630,000.  $504,000.    STP  ENH 

$1,875,000.  $1,500,000.    STP  ENH 


$4,930,046.  $3,944,036. 


******** 

sum 


$800,000.    STP  FLEX 


2002  MVPC 


2002  CMRPC 


2002  MVPC 


2002  NRPEI 


2002  CCC 


2002  SRPEE  iOI 
2002  STWIE 


2002  CCC 


3842  BOSTON  CENTRAL  ARTERY  /  THIRD 
HARBOR  TUNNEL 


$251,468,750.      $201,175,000.    STP  FLEX 
6V3 


2002  MAPC 


CATK   : 9/24/98 


COMMONWEALTH  OF  MASSACHUSETTS 
STATEWIDE  TRANSPORTATION  IMPROVEMENT  PROGRAM 
FY  2002   -  FEDERAL  AID     AND  CA/T  NFA  PROJECTS 


ID  #       DB  KEY  DESCRIP 


PROP  TOT  COST     PROP  FED  COST  FUNDING  SUB  CAT       PROP  YEAR  RPA 


602646         1194  BROCKTON-  TRAFFIC  SIGNALS, 

INTERSECTION  OF  WEST  STREET  AND 
WEST  ELM  STREET 


$200,000. 


$160,000.  STP 


FLEX 


2002  OCPC 


60264  6         4503  BROCKTON-  TRAFFIC  SIGNALS, 

INTERSECTION  OF  WEST  STREET  AND 
WEST  ELM  STREET 


$200,000.  $160,000.    STP  FLEX 


2002  OCPC 


602606         4505  BROCKTON-  TRAFFIC  SIGNALS,  ROUTE 
123    (BELMONT  STREET)  AT  V.A. 
HOSPITAL 


$250,000. 


$200,000.  STP 


FLEX 


2002  OCPC 


602277 


4504  BROCKTON-  TRAFFIC  SIGNALS,  ROUTE 
28(MONTELLO  STREET)    8  ROUTE 
37 (HOWARD  STREET) 

4315  CAPE  COD  REGION  BUS  PURCHASES 
4284  CENTRAL  MASS  REGION  ITS 
3721  DOUGLAS-  RECLAMATION  AND  BOX 

WIDENING,   ROUTE  16    (NE  MAIN  STREET) 

3328  EAST  LONGMEADOW  MAFLESHADE  AVE 
RECON 


$225,000. 


$1,094,453. 
$389,000. 
$800,000. 


$180,000.    STP  FLEX 


$875,562.  STP  FLEX 
$311,200.  STP  FLEX 
$640,000.    STP  FLEX 


$1,500,000.         $1,200,000.   STP  FLEX 


2002  OCPC 


2002  CCC 
2002  CMRPC 
2002  CMRPC 


2002  PVPC 


4383  LENOX-  HOLMES  RD .   RECON  FROM  RTE 
7/20  TO  PITTSFIELD  TL 


$520,000.  $416,000.   STP  FLEX 


2002  BCRPC 


602177         4080  NEW  BEDFORD- 
RECONSTRUCT  I  ON  /  I  NTERSECT  I  ON 
IMPROVEMENT,   TARKILN  HILL  RD  AT 
CHURCH  ST 


$600,000.  $480,000.    STP  FLEX 


2002  SRPEDD 


075158  766  NORTH  ATTLEBOROUGH-  PHASE  III, 

RECONSTRUCTION  OF  ROUTE  1  FROM 
DRAPER  AVENUE  TO  ROUTE  120 


$2,000,000.         $1,600,000.  STP 


FLEX 


2002  SRPEDD 


3773  OLD  COLONY  REGION-  HIGHWAY 
IMPROVEMENTS 


$2,020,364.         $1,616,291.  STP 


FLEX 


2002  OCPC 


2897  SANDWICH  PEDESTRIAN  TRAIL 
4549  STATEWIDE  DESIGN  &  ROW 
3757  STATEWIDE-  BRIDGE  DECKS,  BRIDGE 
PAINTING  £  BRIDGE  DAMS 


$400,000.  $320,000.   STP  FLEX 

$4,500,000.  $3,600,000.  STP  FLEX 
$1,000,000.  $800,000.   STP  FLEX 


2002  CCC 
2002  STWIDE 
2002  STWIDE 


3758  STATEWIDE-  INFRASTRUCTURE 

IMPROVEMENTS   (  SIGNS,  LINES, 
LIGHTING,   GUARDRAIL,   FENCING,  ETC.) 

4063  STURBRIDGE  TRAIL  SYSTEM 
798  TAUNTON-  RECONSTRUCTION  OF  ROUTE 
138  FROM  BAKER  STREET  TO  WEIR 
STREET   (10,000  FT  +/-) 

3008  WEBSTER  SOUTHBRIDGE  QUINEBAUG  RIVER 
MULTI  USE  TRAIL 


$1,050,000. 


$950,000. 
$2,500,000. 


$840,000.   STP  FLEX 


$760,000.  STP  FLEX 
$2,000,000.    STP  FLEX 


$500,000.  $400,000.   STP  FLEX 


2002  STWIDE 


2002  CMRPC 
2002  SRPEDD 


2002  CMRPC 


502167 


4506  WEST  BRIDGEWATER-  TRAFFIC  SIGNALS, 
ROUTE  28  AT  ROUTE  106  (CENTER 
STREET) 

4277  WESTBOROUGH-  RESURFACING  &  MINOR 
SIDEWALK  RECON.  RTE.  30  AND  RTE. 
135  NEAR  TOWN  CENTER 


$500,000.  $400,000.   STP  FLEX 


$700,000.  $560,000.   STP  FLEX 


2002  OCPC 


2002  CMRPC 


□DATE   : 9/24/98 

> 

> 

ID  #       DB  KEY  DESCa^IP 


COMMONWEALTH  OF  MASSACHUSETTS 
STATEWIDE  TRANSPORTATION  IMPROVEMENT  PROGRAM 
FY  2002   -  FEDERAL  AID     AND  CA/T  NFA  PROJECTS 

PROP  TOT  COST     PROP  FED  COST  FUNDING  SUB  CAT       PROP  YEAR  RPA 


600301 


602312 


2921  WORCESTER  RTE  146  PROJECT   ,  RTE 

I-290/QUINSIGAMOND  AVE (  BROSNIHAN 
SQ.)         (PHASED  FUNDING  II   )  ## 

2927  WORCESTER-  RTE  146  PROJECT   :  RTE 
146  FROM  WALL  12  TO  RTE 
I-290/QUINSIGAMOND  AVE (HURLEY  SQ) 
(PHASED  FUNDING  III)  ## 

4212  WORCESTER-  RTE  146  PROJECT,   RTE  20 
SEGMENT    (   PHASED  FUNDING  III)  ## 


4245  BUCKLAND-  SOUTH  RIVER  RD  RECON 
1144  CUMMINGTON-  RECONSTRUCTION  OF  ROUTE 
112    (WEST  CUMMINGTON  ROAD) 

4010  WORTHINGTON-  RESURFACING  AND 

RELATED  WORK  ON  A  SECTION  OF  ROUTE 
112 


$20,000,000.       $16,000,000.    STP  FLEX 


$8,500,000.         $6,800,000.   STP  FLEX 


$13,000,000.       $10,400,000.  STP 


$315,867,567.  $252,694,053. 


$2,000,000. 
$400,000. 


$1,600,000.  STP 
$320,000.  STP 


$3,000,000.         $2,400,000.  STP 


FLEX 


******** 

sum 


OTHR 
OTHR 


OTHR 


2002  CMRP 


2002  CMRP 


2002  CMRPt 


2002  FRCOt 
2002  PVPC; 


2002  PVPC 


$5,400,000. 


$4 ,320,000. 


******** 

sum 


600393           905  SEEKONK-  RESURFACING  AND  RELATED                       $800,000.             $640,000.  STP           PROV  2002  SRPEJ 

WORK  ON  ROUTE  152    (CENTRAL  AVENUE)  ' 

    ******** 

$800,000.             $640,000.                   sum  y 


099506  2043  LEE-  ROUTE  20  SIGNALS,   RESURFACING  $300,000.  $240,000.    STP  SAFE  2002  BCRPI 

ETC.    MAIN  STREET,    PARK  STREET,  WEST 
PARK  STREET  INTERSECTION 

3743  STATEWIDE-     RAILROAD  GRADE  CROSSING  $500,000.  $400,000.   STP  SAFE  2002  STWI! 

IMPROVEMENTS 

    ******** 

$800,000.  $640,000.  sum 


082250         1017  AMHERST-  RECONSTRUCTION  OF  ROUTE  $1,100,000.  $880,000.   STP  SPR  2002  PVPC 

116  FROM  GRANBY/SOUTH  HADLEY  T.L. 
NORTH  5260'    BEYOND  INTERSECTION  OF 
COUNTRY  CORNER  ROAD 

602111         3962  CHICOPEE-  RECONSTRUCTION , FRONT  ST  $4,000,000.         $3,200,000.    STP  SPR  2002  PVPC 

    ******** 

$5,100,000.         $4,080,000.  sum 


CATE  :9/24/9B 


COMMONWEALTH  OF  MASSACHUSETTS 
STATEWIDE  TRANSPORTATION  IMPROVEMENT  PROGRAM 
FY  2002   -  FEDERAL  AID     AND  CA/T  NFA  PROJECTS 


ID  #       DB  KEY  DESCRIP 


PROP  TOT  COST     PROP  FED  COST  FUNDING  SUB  CAT       PROP  YEAR  RPA 


602489  3769  WORCESTER-  RECLAMATION,  MEMORIAL 

DRIVE  FROM  RTE  9  TO  AIRPORT  DRIVE, 
3.67  KM. 


$1,500,000.  $1,200,000.    STP  WOR 


2002  CMRPC 


601920  3714  WORCESTER-  WIDENING  &  GEOMETRIC 

IMPROVEMENTS,   ROUTE  9  (BELMONT 
STREET)    FROM  CARVER  ST.    TO  LAVE 
AVE. 


$750,000.  $600,000.    STP  WOR 


2002  CMRPC 


$2,250,000.  $1,800,000. 


sum 


I 

I 


I 

I 


I 
I 


Federal  Fiscal  Year  2003 

Highway,  Bridge,  Intermodal 


□DATE   : 9/24/98 

> 

> 


COMMONWEALTH  OF  MASSACHUSETTS 
STATEWIDE  TRANSPORTATION  IMPROVEMENT  PROGRAM 
FY  2003  -  FEDERAL  AID     AND  CA/T  NFA  PROJECTS 


ID  # 

DB_KEY 

DESCRIP 

PROP  TOT  COST 

PROP_FED_COST 

FUNDING 

SUB_CAT 

PROP_YEAR 

RPA 

600737 

930 

CHESTER-  BRIDGE  REHABILITATION ,  BR# 

$300 , 000 . 

$240 , 000 . 

BRR 

OFF 

2003 

PVPC 

C-1 1-023  SMITH  ROAD  OVER  THE  MAIN 

BRANCH  OF  THE  WESTFIELD  RIVER 

602178 

4327 

MONSON-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 

$682,000. 

$545,600. 

BRR 

OFF 

2003 

PVPC 

M-27-011  HOSPITAL  ROAD  OVER  THE 

UUA0OAC7  STK£AM 

******** 

v-yo^  f  uuu . 

^ fOD f oUU . 

sum 

ANDOV£K—  D£CK  K£FLiAw£n£Nl  ,  aiiW 

ftonn  f\nn 
9^UU  f UUU . 

f UUU . 

BRR 

ON 

2003 

MVPC ' 

A-09-038  ROUTE  28  OVER  ROUTE  125 

005300 

4074 

BERKLEY-  DIGHTON-  BRIDGE 

9IU , UOO , 000 . 

$8 , 000 , 000 . 

BRR 

ON 

2003 

SRPEI 

REPLACEMENT,  BR#  B-08-001=D-08-011 

ELM  STREET    (BERKLEY)    CENTER  STREET 

(DIGHTON)   OVER  THE  TAUNTON  RIVER 

3846 

BOSTON  CENTRAL  ARTERY  /  THIRD 

9IO6 , 250 , 000  . 

AAA  n^r\ 

$85 , 000 , 000 . 

BRR 

ON 

2003 

MAPCI 

HARBOR  TUNNEL 

602162 

4037 

DALTON-  BRIDGE  REPLACEMENTS ,  BR# 

91 , 066 , 000 . 

$852 , 800 . 

BRR 

ON 

2003 

BCRP^ 

D-01— 007    &  D-01-009   ROUTE   8  OVER 

EAST  BRANCH  HOUSATONIC  RIVER 

600936 

2659 

HOLYOKE-   BRIDGE  REFIaAC£M£NT ,  BRn 

9^ , UUU , UUU . 

pi , dUU  f UOU . 

BRR 

ON 

2003 

PVPC 

n-21— Olo   LYMAN   STREET   OV£R  r XRdT 

LEVEL  CANAL 

600935 

3484 

HOLYOKE-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 

$2 , 000 , 000 . 

$1 , 600 , 000 . 

BRR 

ON 

2003 

PVPC! 

H-21-020  ROUTE  141  (APPLETON 

STREET)   OVER  FISRT  LEVEL  CANAL 

602223 

4083 

NORTH  ATTLEBOROUGH-  RECONSTRUCTION 

$800,000. 

$640,000. 

BRR 

ON 

2003 

SRPE) 

INCLUDING  INTERSECTION  IMPROVEMENTS 

AND  BRXuGS  REPAIRS ;  M&NL/UN  KUAU 

******** 

9I2Z , 31o , 000 . 

frftT    oco  onn 
997 , B52 , BOO . 

sum 

4411 

CAPE  COD  R£GION  BUS  PURCHASE    (  2 

6  CO  c  onn 
9983 , 200 . 

CMQ 

CMQ 

2vlU  J 

TRANSIT  COACHES  ) 

J  7  f  O 

$400 , 000 . 

$320  000 . 

CMQ 

CMQ 

2003 

ccc 

2876 

CAPEWIDE  LOCAL  TRANSIT  SERVICES 

$200,000. 

$160,000. 

CMQ 

CMQ 

2003 

ccc 

3336 

CAPEWIDE-  TRAFFIC  MANAGEMENT  CENTER 

$756,000. 

$604 ,800 . 

CMQ 

CMQ 

2003 

ccc 

3702 

CAPEWIDE-  WATER  SHUTTLE 

$250,000. 

$200,000. 

CMQ 

CMQ 

2003 

ccc 

2182 

MERRIMACK  VALLEY  BUS  PURCHASE 

$1,080,000. 

$864 ,000. 

CMQ 

CMQ 

2003 

MVPC 

2552 

MRTA:    FITCHBURG  LEOMINSTER  PURCHASE 

$2,080,000. 

$1,664,000. 

CMQ 

CMQ 

2003 

MRPC 

8  BUSES 

3765 

STATEWIDE-  TRANSPORTATION  DEMAND 

$1 ,800,000. 

$1,440,000. 

CMQ 

CMQ 

2003 

STWH 

MANAGEMENT 


$7,297,500. 


$5,838,000. 


******** 

svun 


C  5-1 


CATE    : 9/24/98 


COMMONWEALTH  OF  MASSACHUSETTS 
STATEWIDE  TRANSPORTATION  IMPROVEMENT  PROGRAM 


FY  2003  - 

FEDERAL  AID  AND 

CA/T  NFA  PROJECTS 

)B_KEY 

DESCRIP 

PROP_TOT  COST 

PROP_FED_COST 

FUNDING 

SUB_CAT 

4628 

BOSTON  REGION  PROJECTS  TO  BE 
IDENTIFIED 

$97,000,000. 

$77,600,000. 

FA 

FA 

3862 
4528 

MARTHA'S  VINEYARD  HIGHWAY  PROJECTS 
MERRIMACK  VALLEY  REGION  BRIDGE 
IMPROVEMENTS 

$698,903. 
$1,996,020. 

$559,122. 
$1 ,596,816. 

FA 
FA 

FA 
FA 

3865 

MERRIMACK  VALLEY  REGION  HIGHWAY 
PROJECTS 

$1,247,512. 

$998,010. 

FA 

FA 

3866 

MONTACHUSETT  REGION  HIGHWAY 
PROJECTS 

$7,975,182. 

$6,380,146. 

FA 

FA 

3793 

NORTHERN  MIDDLESEX  REGION  HIGHWAY 
PROJECTS 

$8,800,000. 

$7,040,000. 

FA 

FA 

3775 

OLD  COLONY  REGION-  HIGHWAY 
IMPROVEMENTS 

$10,280,634. 

$8,224,507. 

FA 

FA 

4112 

STATEWIDE-  PROJECTS  TO  BE 
IDENTIFIED 

$150,000,000. 

$120,000,000. 

FA 

FA 

sum 

$277,998,251. 

$222,398,601. 

4632 

BOSTON  CENTRAL  ARTERY  /  THIRD 
HARBOR  TUNNEL 

-$98,881 ,059. 

$. 

GAN 

GANS 

******** 

sum' 

-$98,881,059. 

$. 

4606 

BURLINGTON-  BURLINGTON  TO 
BILLERICA,  ROUTE  3  ADD-A-LANE 
(PHASE  I) 

$1 ,500,000. 

$1,200,000. 

HPP 

HPP 

4594 

MILLBURY-  BLACKSTONE-  BLACKSTONE 
RIVER  BIKEWAY 

$1  ,425,000. 

$1,140, 000 . 

HPP 

HPP 

4585 
4595 

WORCESTER  NORTH  MAIN  ST  GATEWAY 
WORCESTER-  UNION  STATION 

$427,000. 
$1,543,000. 

$341,600. 
$1,234,400. 

HPP 
HPP 

HPP 
HPP 

******** 

sum 

$4,895,000. 

$3,916,000. 

4482 

BOSTON  CENTRAL  ARTERY  /  THIRD 
HARBOR  TUNNEL 

$15,000,000. 

$13,500,000. 

IM 

IM 

4546 

STATEWIDE  INTERSTATE  MAINTENANCE 
PROGRAM 

$10,000,000. 

$9,000,000. 

IM 

IM 

******** 

sum 

$25,000,000. 

$22,500,000. 

107700 


2003  MAPC 


2003  MVC 
2003  MVPC 


2003  MVPC 


2003  MRPC 


2003  NMCOG 


2003  OCPC 


2003  STWIDE 


2003  MAPC 


2003  NMCOG 


2003  CMRPC 


2003  CMRPC 
2003  CMRPC 


2003  MAPC 


2003  STWIDE 


L  i-2 


□DATE    : 9/24/98 

> 
> 


COMMONWEALTH  OF  MASSACHUSETTS 
STATEWIDE  TRANSPORTATION  IMPROVEMENT  PROGRAM 
FY  2003  -  FEDERAL  AID     AND  CA/T  NFA  PROJECTS 


ID  #       DB_KEY  DESCRIP  PROP_TOT_COST     PROP_FED_COST  FUNDING  SUB_CAT       PROP_YEAR  RPA 

4483  BOSTON  CENTRAL  ARTERY  /  THIRD  $6,756,000.  $.  MPA  MPA 

HARBOR  TiniNEL 

    ******** 

$6,756,000.  $.  svun 

3988  BILLERICA  TO  NH  LINE:   RTE  3  $28,500,000.       $22,800,000.  NHS  NHS 

WIDENING  ## 

3847  BOSTON  CENTRAL  ARTERY  /  THIRD  $77,500,000.       $62,000,000.  NHS  NHS 

HARBOR  TUNNEL 

1  .   ******** 

$106,000,000.       $84,800,000.  sum 

3849  BOSTON  CENTRAL  ARTERY  /  THIRD  -$15,367,059.  $ .  SB  SB  2003  MAPC 

HARBOR  TUNNEL 

    ******** 

-$15,367,059.  $.  sum 


086920  4484  CANTON-  WELLESLEY-  ADD-A-LANE  ROUTE 
128  (1-95)  FROM  I-93/I-95  CANTON  TO 
I -95 /ROUTE  9  WELLESLEY 


$1,450,000.         $1,160,000.   STP  BOS 


2003  MAPC 


086920  4485  CANTON-  WELLESLEY-  ADD-A-LANE  ROUTE 
128  (1-95)  FROM  I-93/I-95  CANTON  TO 
I -95 /ROUTE  9  WELLESLEY 


$18,000,000.       $14,400,000.   STP  BOS 


2003  MAPC 


$19,450,000.  $15,560,000. 


******** 

sum 


3976  CAPEWIDE  ENHANCEMENT  PROJECTS 
4586  CENTRAL  MASS  REGION  ENHANCEMENT 
PROJECTS 

4317  HARWICH  RTE  28  ENHANCEMENTS 
4126  MERRIMACK  VALLEY  ENHANCEMENT 
PROJECTS 

3868  NANTUCKET  REGION  ENHANCEMENT 

PROJECTS    (  TOTAL  COST  =  $503,795  ) 

1749  PITTSFIELD  -LANDSCAPE/BEAUTIFY 
CENTER/NEW  WEST/COLUMBIA 

3699  PROVINCETOWN-  BIKEPATH  LINK  TO  CAPE 
COD  NATIONAL  SEASHORE 

4090  SRPEDD  REGION  ENHANCEMENTS 
3768  STATEWIDE-  TRANSPORTATION 
ENHANCEMENT  PROGRAM 


$1  ,808,084 . 
$500,000. 


$2,487,186. 
$969,984. 


$457,995. 


$2,000,000. 
$1,875,000. 


$1,446,467.    STP  ENH 
$400,000.   STP  ENH 


$1,989,749.   STP  ENH 
$775,987.    STP  ENH 


$366,396.   STP  ENH 


$126,000.  $100,800.   STP  ENH 


$225,000.  $180,000.  STP 


$1,600,000.  STP 
$1,500,000.  STP 


ENH 


ENH 
ENH 


2003 
2003 


2003 
2003 


CCC 
CMRK 


CCC 
MVPC 


2003  NRPEI 


2003  BCRPC 


2003  CCC 


2003 
2003 


SRPEI 
STWIJ 


tATE   : 9/24/98 


COMMONWEALTH  OF  MASSACHUSETTS 
STATEWIDE  TRANSPORTATION  IMPROVEMENT  PROGRAM 
FY  2003  -  FEDERAL  AID     AND  CA/T  NFA  PROJECTS 


ID  #       DB  KEY  DESCRIP 


PROP  TOT  COST     PROP  FED  COST  FUNDING  SUB  CAT       PROP  YEAR  RPA 


$10,449,249.  $8,359,399. 


s\ua 


2440  AMHERST         EAST  LEVERETT  RD  BRIDGE 
/  CUSHMAN  BROOK  BR#  A-08-020 

3621  AMHERST-  SIGNAL  INSTALLATION:  E. 
PLEASANT  ST.    /  EASTMAN  LN 

3696  BARNSTABLE-  DENNIS-  EXTENSION  OF 
CAPE  COD  RAIL  TRAIL 

3848  BOSTON  CENTRAL  ARTERY  /  THIRD 
HARBOR  TUNNEL 


$280,000.  $224,000.    STP  FLEX 


$490,000.  $392,000.   STP  FLEX 


$2,000,000.         $1,600,000.   STP  FLEX 


$25,430,000.       $20,344,000.   STP  FLEX 


2003  PVPC 


2003  PVPC 


2003  CCC 


2003  MAPC 


4418  BOYLSTON-  CENTRAL  ST.    &  FRENCH 
DRIVE  RECONSTRUCTION 


$2,000,000.         $1,600,000.    STP  FLEX 


2003  CMRPC 


3697  CAPEWIDE-  PURCHASE  OF  REPLACEMENT 
BUSES 


$610,500. 


$488,400.   STP  FLEX 


2003  CCC 


3858  CENTRAL  MASS  REGION  HIGHWAY 
PROJECTS 


$19,092,000.       $15,273,600.    STP  FLEX 


2003  CMRPC 


4287  CENTRAL  MASS  REGION  ITS 

1558  CONWAY  -  MAIN  POLAND  RD  SHIMS  PAVE 

N.PLAND  RD  TO  CHPELFLLS  RD  & 

E.GUINEA  RD  TO  WLLSBG  RD 


$500,000. 
$70,000. 


$400,000.  STP  FLEX 
$56,000.   STP  FLEX 


2003  CMRPC 
2003  FRCOG 


1572  CONWAY  -  NORTH  POLAND  RD  RECON,PAVE 
fi  CULVERT  FRM  BURNETTS  SUGR  HSE  TO 
NEW  PVMT 


$95,000. 


$76,000.   STP  FLEX 


2003  FRCOG 


601351         3319  EAST  LON<»lEADOW-  RECONSTRUCTION, 
ALLEN  STREET  FROM  HAMPDEN  T.L.  TO 
TANGLEWOOD  DRIVE 


$400,000. 


$320,000.   STP  FLEX 


2003  PVPC 


4094  FALL  RIVER  MERIDIAN  ST  RECON 
602472         4298  FALL  RIVER-  HWY  RECONSTRUCTION, 

NORTH  MAIN  ST.    FROM  INTERSECTION  OF 
HERMAN  ST. NORTHERLY  DIR.  TO 
FREETOWN  TL  APPROX . 14 , 300  L.F. 

4318  HARWICH-  PLEASANT  BAY  RD 
602420         4326  HOLYOKE-  RECONSTRUCTION  OF 
COMMERCIAL  STREET 


$1 ,000,000. 
$2,300,000. 


$880,000. 
$1,900,000. 


$800,000.  STP 
$1,840,000.  STP 


FLEX 
FLEX 


$704,000.  STP  FLEX 
$1,520,000.   STP  FLEX 


2003  SRPEDD 
2003  SRPEDD 


2003  CCC 
2003  PVPC 


602469         4359  MERRIMAC-  DOWNTOWN  RECONSTRUCTION, 
ROUTE  110    (MAIN  ST) 

3815  MERRIMACK  VALLEY  REGION  ROADWAY 
RECON . /RESURF .  PROJECTS 

1536  MONTAGUE  -  TURNPIKE  RD .   RECON  WIDEN 
&  SIDEWALK  IMPROVEMENTS 


$1,500,000.         $1,200,000.    STP  FLEX 


$2,495,025.         $1,996,020.   STP  FLEX 


$150,000. 


$120,000.    STP  FLEX 


2003  MVPC 


2003  MVPC 


2003  FRCOG 


4101  NORTH  ATTLEBOROUGH-  RECONSTRUCT 
MANSFIELD  RD . 


$1,000,000.  $800,000.   STP  FLEX 


2003  SRPEDD 


758  PITTSFIELD-  INTERSECTION 

IMPROVEMENTS,  NORTH  STREET  6 


$300 , 000 . 

r  4 


$240,000.   STP  FLEX 


2003  BCRPC 


□DATE   : 9/24/98 

> 
> 


COMMONWEALTH  OF  MASSACHUSETTS 
STATEWIDE  TRANSPORTATION  IMPROVEMENT  PROGRAM 
FY  2003  -  FEDERAL  AID     AND  CA/T  NFA  PROJECTS 


ID  #       DB  KEY  DESCRIP  PROP  TOT  COST     PROP  FED  COST  FUNDING  SUB  CAT       PROP  YEAR  RPA 


WAHCONAH  STREET 


4550 

STATEWIDE  DESIGN  6  ROW 

$4,500,000. 

$3,600,000. 

STP 

FLEX 

2003 

STWIC 

3763 

STATEWIDE-  BRIDGE  DECKS,  BRIDGE 

$2,500,000. 

$2,000,000. 

STP 

FLEX 

2003 

STWID 

PAINTING  &  BRIDGE  DAMS 

3764 

STATEWIDE-  INFRASTRUCTURE 

$2,750,000. 

$2,200,000. 

STP 

FLEX 

2003 

STWIC 

IMPROVEMENTS    (   SIGNS,  LINES, 

LIGHTING,   GUARDRAIL,   FENCING,  ETC.) 

4584 

WEBSTER  PARK  AVE  REHAB 

$500,000. 

$400,000. 

STP 

FLEX 

2003 

CMRPC 

1587 

WENDELL  -  WENDALL  DEPOT  RD  RECON 

$3,900,000. 

$3,120,000. 

STP 

FLEX 

2003 

FRCOG 

3346 

WENDELL-  LOCKS  VILLAGE  RD .  RECON 

$750,000. 

$600,000. 

STP 

FLEX 

2003 

FRCOG 

4003 

WESTFIELD-  MILL  ST.   RECONST . 

$500,000. 

$400,000 . 

STP 

FLEX 

2003 

PVPC 

4209 

WORCESTER-  RTE  146  PROJECT  HURLEY 

$8,000,000. 

$6,400,000. 

STP 

FLEX 

2003 

CMRPO 

SQUARE    (   PHASED  FUNDING  III   )  ## 

4210 

WORCESTER-  RTE  146  PROJECT;  RTE 

$15 , 000 , 000 . 

$12 ,000 , 000 . 

STP 

FLEX 

2003 

CMRPq 

1-290/  QUINSIGAMOND  AVE  (BROSNIHAN 

SQ.)    (   PHASED  FUNDING  III   )  ## 

******** 

$100,892,525. 

$80,714,020. 

sum 

4246 

BUCKLAND  NORTH  ST  BICYCLE  AND 

$500,000. 

$400,000. 

STP 

OTHR 

2003 

FRCOC 

PEDESTRIAN  IMPROVEMENTS 

1574 

MONTAGUE  -  GREEN  POND  RD  RECON, 

$150,000. 

$120,000. 

STP 

OTHR 

2003 

FRCOOj 

PLEASENT  ST 

******** 

$650,000. 

$520,000. 

sum 

^  A  on 

JO  7U 

Si   500  000 

Si    200  000 

STP 

PROV 

2003 

SRPEE 

106  FROM  ROUTE  1  TO  FOXBORO  T.L. 

******** 

$1,500,000. 

$1 ,200,000. 

sum 

3744 

STATEWIDE-  RAILROAD  GRADE  CROSSING 

$1,000,000. 

$800,000. 

STP 

SAFE 

2003 

STWid 

IMPROVEMENTS 

******** 

$1,000,000. 

$800,000. 

sum 

1607 

AMHERST-  REHAB  SUNDERLAND  RD  BR 

$380,000. 

$304 ,000. 

STP 

SPR 

2003 

PVPCl 

#A-8-011   /  MILL  RIVER 

3323 

SPRINGFIELD-  RECONSTRUCTION , PAGE 

$500,000. 

$400,000. 

STP 

SPR 

2003 

PVPC 

BLVD. 

******** 

c  .-5 


CiATE   :  9/24/98 


COMMONWEALTH  OF  MASSACHUSETTS 
STATEWIDE  TRANSPORTATION  IMPROVEMENT  PROGRAM 
FY  2003  -  FEDERAL  AID     AND  CA/T  NFA  PROJECTS 


ID  #       DB_KEY  DESCRIP  PROP_TOT_COST     PROP_FED_COST  FUNDING  SUB_CAT       PROP_YEAR  RPA 

$880,000.  $704,000. 


4419  HOLDEN-  DOYLE  RD .  WIDENING  & 
SIGNALS 


$1,200,000.  $960,000.   STP  WOR 


2003  CMRPC 


4420  HOLDEN-  QUINAPOXET  ST 
RECONSTRUCTION 


$1,600,000.         $1,280,000.    STP  WOR 


2003  CMRPC 


4421  OXFORD-  SUTTON  AVE  RECONSTRUCTION 
4283  SHREWSBURY-  RECONSTRUCTION  OF  MAIN 
ST 


$850,000. 
$1 ,200,000. 


$680 , 000 .  STP  WOR 
$960,000.    STP  WOR 


2003  CMRPC 
2003  CMRPC 


3340  WORCESTER-  LINCOLN  ST   (  RTE  20  ) 
SAFETY  IMPROVEMENTS 


$2,200,000.         $1,760,000.    STP  WOR 


2003  CMRPC 


602037 


3732  WORCESTER-  TRAFFIC  SIGNAL 
IMPROVEMENTS,   14  LOCATIONS 


$1,750,000.         $1,400,000.  STP 


WOR 


2003  CMRPC 


$8,800,000.  $7,040,000. 


******** 
sum 


■J  -6 


Federal  Fiscal  Year  2004 


Highway,  Bridge,  Intermodal 


□DATE   : 9/24/98 

> 
> 


COMMONWEALTH  OF  MASSACHUSETTS 
STATEWIDE  TRANSPORTATION  IMPROVEMENT  PROGRAM 
FY  2004   -  FEDERAL  AID     AND  CA/T  NFA  PROJECTS 


ID  #       DB  KEY  DESCRIP 


PROP  TOT  COST     PROP  FED  COST  FUNDING  SUB  CAT       PROP  YEAR  RPA 


602564         4560  CARVER-  MIDDLEBOROUGH-  BRIDGE 

REPLACEMENT,   BR#  C-04-004=M-18-025 
ROCHESTER  ROAD  OVER  WEWEANTIC  RIVER 

4085  NORTH  ATTLEBOROUGH     REPLACE  FISHER 
ST  CULVERTS 

4084  NORTH  ATTLEBOROUGH-  REPLACE  OLD 
POST  RD.  CULVERTS 

3766  STATEWIDE-  BRIDGE  INSPECTION  & 
RATING 

4396  STOCKBRIDGE-  AVERIC  CULVERTS 


$700,000. 


$600 ,000 . 


$500,000. 


$560,000.   BRR  OFF 


$480,000.   BRR  OFF 


$400,000.   BRR  OFF 


$1,500,000.         $1,200,000.   BRR  OFF 


$400,000. 
$3,700,000. 


$320,000.  BRR 
$2,960,000. 


OFF 

******** 


2004  SRPED 


2004  srped: 


2004  SRPEDI 


2004  stwid: 


2004  BCRPC 


4487  BOSTON  CENTRAL  ARTERY  /  THIRD 
HARBOR  TUNNEL 

3857  CAPE  COD  REGION  BRIDGE  PROJECTS 
4360  MERRIMACK  VALLEY  REGION  BRIDGE 
IMPROVEMENTS 

3767  STATEWIDE-  BRIDGE  INSPECTION  & 
RATING 


$106,250,000.       $85,000,000.   BRR  ON 


$1,000,000. 
$3,607,025. 


$800,000.  BRR  ON 
$2,885,620.   BRR  ON 


$3,500,000.         $2,800,000.   BRR  ON 


2004  MAPC 


2004  CCC 
2004  MVPC 


2004  stwid: 


$114,357,025.  $91,485,620. 


******** 

sum 


4265  MONTACHUSETT  REGION  PURCHASE  OF  2 
44   PASSENGER  COACHES 

3551  NANTUCKET  NRTA  PURCHASE  OF  2  BUSES 
(  TOTAL  COST:    $190,000  ) 

4552  STATEWIDE  TRANSPORTATION  DEMAND 
MANAGEMENT 


4492  BOSTON  REGION  LOCAL  PROJECTS  TO  BE 
DETERMINED 

4491  BOSTON  REGION  STATE  PROJECTS  TO  BE 
DETERMINED 

4529  MERRIMACK  VALLEY  REGION  BRIDGE 
IMPROVEMENTS 

3787  MONTACHUSETT  REGION  HIGHWAY 
PROJECTS 

3870  NORTHERN  MIDDLESEX  REGION  HIGHWAY 
PROJECTS 


$600,000. 


$480,000.    CMQ  CMQ 


$171,000.  $136,800.   CMQ  CMQ 


$500,000.  $400,000.   CMQ  CMQ 


$1,271,000.  $1,016,800. 


$9,455,182.         $7,564,146.  FA 


******** 

sun 


$43,000,000.       $34,400,000.   FA  FA 


$59,400,000.       $47,520,000.   FA  FA 


$3,607,025.  $2,885,620.    FA  FA 


FA 


$8,800,000.  $7,040,000.    FA  FA 

C  1-1 


2004  MRPC 


2004  NRPEOO 


2004  STWIDl 


2004  MAPC 


2004  MAPC 


2004  MVPC 


2004  MRPC 


2004  NMCOG 


LPlTZ  :9/24/9B 


COMMONWEALTH  OF  MASSACHUSETTS 
STATEWIDE  TRANSPORTATION  IMPROVEMENT  PROGRAM 
FY  2004   -  FEDERAL  AID     AND  CA/T  NFA  PROJECTS 


ID  #       DB  KEY  DESCRIP 


PROP  TOT  COST     PROP  FED  COST  FUNDING  SUB  CAT       PROP  YEAR  RPA 


3770  OLD  COLONY  REGION-  HIGHWAY 
IMPROVEMENTS 


$10,280,634.         $8,224,507.  FA 


FA 


2004  OCPC 


4113  STATEWIDE-  PROJECTS  TO  BE 
IDENTIFIED 


$142,000,000.     $113,600,000.   FA  FA 


2004  STWIDE 


$276,542,841.  $221,234,273. 


******** 

sum 


4  633  BOSTON  CENTRAL  ARTERY  /  THIRD 
HARBOR  TUNNEL 


-$350,837,000. 


$.    GAN  GANS 


2004  MAPC 


-$350,837,000. 


******** 

sum 


4486  BOSTON  CENTRAL  ARTERY  /  THIRD 
HARBOR  TUNNEL 

4547  STATEWIDE  INTERSTATE  MAINTENANCE 
PROGRAM 


$15,000,000.       $13,500,000.  IM 


$25,000,000.  $22,500,000. 


IM 


2004  MAPC 


$10,000,000.         $9,000,000.    IM  IM 


******** 

sum 


2004  STWIDE  " 

) 

a 


4490  BOSTON  CENTRAL  ARTERY  /  THIRD 
HARBOR  TUNNEL 


$3,952,000. 


$.  MPA 


MPA 


2004  MAPC 


$3,952,000. 


******** 

sum 


4488  BOSTON  CENTRAL  ARTERY  /  THIRD 
HARBOR  TUNNEL 


$77,500,000.       $62,000,000.   NHS  NHS 


2004  MAPC 


107700  4607  BURLINGTON-  BURLINGTON  TO 

BILLERICA,  ROUTE  3  ADD-A-LANE 
(PHASE  I) 

4561  SWANSEA-  RELOCATE  RTE  195  RAMPS 
NEAR  RTE  118 


$30,000,000.       $24,000,000.   NHS  NHS 


$6,000,000.         $4,800,000.  NHS 


NHS 


2004  NMCOG 


2004  SRPEDD 


$113,500,000.  $90,800,000. 


******** 

sum 


3392  BOSTON  CENTRAL  ARTERY  /  THIRD 
HARBOR  TUNNEL 


-$34,307,267. 


$.  SB 


SB 


2004  MAPC 


-$34,307,267. 

c- V-2 


******** 

s\im 


□DATZ   :  9/24/98 

> 

> 

ID  #       DB  KEY  DESCRIP 


COMMONWEALTH  OF  MASSACHUSETTS 
STATEWIDE  TRANSPORTATION  IMPROVEMENT  PROGRAM 
FY  2004   -  FEDERAL  AID     AND  CA/T  NFA  PROJECTS 

PROP  TOT  COST     PROP  FED  COST  FUNDING  SUB  CAT       PROP  YEAR  RPA 


086920  44  93  CANTON-  WELLESLEY-  ADD-A-LANE  ROUTE 

128  (1-95)  FROM  I-93/I-95  CANTON  TO 
I-95/ROUTE  9  WELLESLEY 

086920  4494  CANTON-  WELLESLEY-  ADD-A-LANE  ROUTE 

128  (1-95)  FROM  I-93/I-95  CANTON  TO 
I -95 /ROUTE  9  WELLESLEY 


$1,600,000.         $1,280,000.    STP  BOS 


$19,000,000.       $15,200,000.    STP  BOS 


2004  MAPC 


2004  MAPC: 


1571  ORANGE-ATHOL  RD  DRAIN  &  REPVE  FRM 
ROYALSTON  RD  TO  LOWR  RD 


$264,000. 


$211,200.    STP  BOS 


2004  FRCOl 


$20,864,000.  $16,691,200. 


**♦♦***♦ 

svm 


601581 


3434  CAPEWIDE  ENHANCEMENTS 
4031  EDGARTOWN  HARBOR   (  TOTAL  COST  : 
$554,679  ) 

4363  MERRIMACK  VALLEY  ENHANCEMENT 
PROJECTS 

4  518  SRPEDD  REGION  ENHANCEMENTS 
4553  STATEWIDE  TRANSPORTATION 
ENHANCEMENT  PROGRAM 


2442  BELCHERTOWN     NORTH  MAIN  ST  RZCON. 
44  89  BOSTON  CENTRAL  ARTERY  /  THIRD 
HARBOR  TUNNEL 

4319  CAPE  COD  REGION  TRANSPORTATION 
PROJECTS 

4286  CENTRAL  MASS  REGION  FEDERAL  AID 
PROJECTS 

4289  CENTRAL  MASS  REGION  ITS 
3327  EAST  LONGMEADOW  WESTWOOD  AVE  RECON 
4328  EASTHAMPTON-  MAIN  ST  /  SOUTH  ST 
INERSECTION 

4412  HARWICH-  3R  PROJECT,  QUEEN  ANNE 
ROAD  FROM  ROUTE  124  TO  ROUTE  39 
(12,300  FEET) 

2865  HOLYOKE  INTERSECTION  IMPROVEMENTS 
4361  MERRIMAC  VALLEY  ROADWAY 
IMPROVEMENTS 

4099  MIDDLEBOROUGH  RESURFACING  RTE  105 
4081  NEW  BEDFORD  RECONSTRUCT  COGGESHALL 
ST 


$3,000,000. 
$499,236. 


$2,400,000.    STP  ENH 
$399,389.    STP  ENH 


$969,984.  $775,987.   STP  ENH 


$2,000,000. 
$1  ,875 ,000 . 


$1,600,000.  STP  ENH 
$1,500,000.    STP  ENH 


$8,344,220.  $6,675,376. 


$500,000. 
$1,600,000. 
$250,000. 


$588,000. 


$600,000. 
$1,803,512. 


$2,000,000. 
$3,000,000. 


******** 

sum 


$180,580.  $144,464.    STP  FLEX 

$29,363,750.       $23,491,000.    STP  FLEX 


$5,412,000.         $4,329,600.   STP  FLEX 


$19,092,000.       $15,273,600.    STP  FLEX 


$400,000.    STP  FLEX 
$1,280,000.    STP  FLEX 
$200,000.   STP  FLEX 


$470,400.    STP  FLEX 


$480,000.  STP  FLEX 
$1,442,810.    STP  FLEX 


$1,600,000.  STP  FLEX 
$2,400,000.    STP  FLEX 


2004  CCC 
2004  MVC 


2004  MVPC! 


2004  SRPE) 
2004  STWn 


2004  PVPC- 
2004  MAPC 


2004  CCC 


2004  CHRP* 


2004  CMRP< 
2004  PVPC 
2004  PVPC 


2004  CCC 


2004  PVPC; 
2004  MVPC 


2004  SRFEI 
2004  SRPEl 


2456  NORTHAMPTON       GLENDALE  RD  RECON. 


$1,000,000.  $800,000.  STP 


FLEX 


2004  PVPC 


C>ATE   :  9/24/98 


COMMONWEALTH  OF  MASSACHUSETTS 
STATEWIDE  TRANSPORTATION  IMPROVEMENT  PROGRAM 
FY  2004   -  FEDERAL  AID     AND  CA/T  NFA  PROJECTS 


ID  #       DB  KEY  DESCRIP 


PROP  TOT  COST     PROP  FED  COST  FUNDING  SUB  CAT 


PROP_YEAR  RPA 
2004  PVPC 


4330  NORTHAMPTON-     PEDESTRIAN/  BICYCLE 
BRIDGE    ;  VERNON  ST.    TO  STATE 
HOSPITAL  SITE 


$200,000.  $160,000.    STP  FLEX 


4329  NORTHAMPTON-  RTE  9  &  BRIDGE  ST 
INTERSECTION 


$750,000.  $600,000.    STP  FLEX 


2004  PVPC 


1635  NORTHAMPTON-CONST.   NEW  CONNECTOR; 
OLD  SOUTH  ST  TO  RT.66 


$1,500,000.         $1,200,000.    STP  FLEX 


2004  PVPC 


1578  ORANGE  -  NORTH  MAIN  ST  DRAIN, 

REPAVE  &  REPLACE  GliDRAIL  FRM  DEXTER 
ST  TO  N.ORANGE  RD 


$681,126.  $544,901.    STP  FLEX 


2004  FRCOG 


1577  ORANGE  -  TUYLLEY  RD  DRAIN, WIDEN  & 
REPAVE  FRM  ATHOL  T.L.    TO  WARWICK 
T.L. 


$1,296,250.         $1,037,000.    STP  FLEX 


2004  FRCOG 


4331 


PALMER-  THORNDIKE  ST  (  RTE  32  ) 
CONSTRUCT  CLIMBING  LANE 


$1,000,000.  $800,000.    STP  FLEX 


2004  PVPC 


021000  77  PITTSFIELD-  RECONSTRUCTION  OF  THE 

DOWNING  PARKWAY  FROM  HUBBARD  AVENUE 
TO  MERRILL  ROAD 


$6,000,000.         $4,800,000.   STP  FLEX 


2004  BCRPC 


2462  SOUTHAMPTON     COLD  SPRING  RD  RECON. 
4332  SOUTHWICK-  RTE  57  RECONSTRUCTION 
FROM  RTE  10/202  EAST  12000  FT 


$660,000.  $528,000.    STP  FLEX 

$310,000.  $248,000.    STP  FLEX 


2004  PVPC 
2004  PVPC 


4333  SPRINGFIELD-  ALLEN  ST 

RECONSTRUCTION  FROM  ORANGE  ST  TO 
WHITE  ST 


$485,000. 


$388,000.    STP  FLEX 


2004  PVPC 


1486  STATEWIDE  -  BRIDGE  DECKS,  BRIDGE 
PAINTING  &  BRIDGE  DAMS 


$1,000,000.  $800,000.    STP  FLEX 


2004  STWIDE 


1512  STATEWIDE  -  INFRASTRUCTURE 
IMPROVEMENTS   (SIGNS , FENCES , 
GRDRAIL,ETC) 

4551  STATEWIDE  DESIGN  &  ROW 
2469  WEST  SPRINGFIELD  SOUTH  BOULEVARD 
RECON 


$1,050,000.  $840,000.    STP  FLEX 


$4,500,000.         $3,600,000.   STP  FLEX 
$175,000.  $140,000.   STP  FLEX 


2004  STWIDE 


2004  STWIDE 
2004  PVPC 


4334  WEST  SPRINGFIELD-  RTE  5  TO  BRUSH 
HILL  CONNECTOR  CONSTRUCTION  AMD 
BRIDGE  IMPROVEMENT 


$925,000.  $740,000.    STP  FLEX 


2004  PVPC 


3622 


WESTFIELD-  ROUTE  187  RECONSTRUCTION 
AT  PONTOOSIC  RD. 


$1,100,000. 


$880,000.    STP  FLEX 


2004  PVPC 


602386  4336 


WESTHAMPTON-  FULL  DEPTH 
RECONSTRUCTION,    SOUTHAMPTON  ROAD 
FORM  ROUTE  66  NORTHERLY  TO  NORTH 
ROAD 


$1,400,000.         $1,120,000.   STP  FLEX 


2004  PVPC 


4335 


WILBRAHAM-  SOULE  RD . /  MAIN  ST 
INTERSECTION  IMPROVEMENTS 


$250,000. 


$200,000.   STP  FLEX 


2004  PVPC 


$88,672,218.  $70,937,775. 


******** 

sum 


I-  y-4 


□DATE   : 9/24/98 

> 
> 

ID  #       DB  KEY  DESCRIP 


COMMONWEALTH  OF  MASSACHUSETTS 
STATEWIDE  TRANSPORTATION  IMPROVEMENT  PROGRAM 
FY  2004   -  FEDERAL  AID     AND  CA/T  NFA  PROJECTS 

PROP  TOT  COST     PROP  FED  COST  FUNDING  SUB  CAT 


PROP  YEAR  RPA 


602241         4247  BERNARDSTON-  RESURFACING, ROUTE  5 
602515         4249  BUCKLAND-  HWY . RECONSTR ., INTERSECT . 

OF  UPPER  RD.AND  CHARLEMONT  RD.  IN 
THE  TOWN  OF  BUCKLAND  NRHTLY . 3 . 1 
MI . TO  BCKL . /CHARL . TOWN  LINE 

1650  WILBRAHAM-CORR.RPR/REPNT  RED 
BR.RD-N.E.   CANAL  BR.#W-35-3 


1637  SOUTHAMPTON-  RECON  &  INSTALL  T.C.S. 
RT.    10  i  EAST  ST. 

4571  SPRINGFIELD-  SUMNER  ST  e   PAGE  AVE 
SIGNALS 

3739  STATEWIDE-  RAILROAD  GRADE  CROSSING 
IMPROVEMENTS 


$1 ,500,000. 
$2,100,000. 


$1 ,500,000. 


$5,100,000. 

$275,000. 
$300,000. 
$500,000. 


$1,200,000.  STP  OTHR 
$1,680,000.   STP  OTHR 


$1,200,000.  STP 


$4,080,000. 


OTHR 


******** 

sum 


$220,000.    STP  SAFE 


$240,000.   STP  SAFE 


$400,000.   STP  SAFE 


$1 ,075,000. 


$860,000. 


******** 

sum 


2004  FRCOt 
2004  FRCOCi 


2004  PVPC 


2004  PVPC 


2004  PVPC 


2004  STWIt 


3329  HOLYOKE  CABOT  ST.   RECON  $320,000.  $256,000.  STP 


$320,000.  $256,000. 


I 


SPR  2004  PVPC 

******** 

sum 


a-5 


NON  FEDERAL  AID 
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COMMONWEALTH  OF  MASSACHUSETTS 
STATEWIDE  TRANSPORTATION  IMPROVEMENT  PROGRAM 
FY  1999  -  NON  FEDERAL  AID  PROJECTS 


ID  # 
094925 


DB_KEY 
2079 


DESCRIP 


PROP_TOT_COST     PROP_FED_COST  FUNDING  SUB_CAT       PROP_YEAR  RPA 
$3,500,000.  $.   NFA  NFA  1999  OCPC 


ABINGTON-  RECONSTRUCTION  OF  ROUTE 
18  FROM  THE  WEYMOUTH  T.L.    TO  THE 
WHITMAN  T.L. 


602323  4350  AMESBURY-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 
A-07-004  THOMPSON  STREET  OVER  THE 
POWWOW  RIVER 

602321         4349  AMESBURY-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 
A-07-015  R  STREET  OVER  THE  BACK 
RIVER 

600931  2193  AMESBURY-  ROADWAY  RECONSTRUCTION  ON 

A  SECTION  OF  MAIN  STREET 

602121         4320  AMHERST-  SAFETY  IMPROVEMENT,  ROUTE 
9    (OLD  FARM  RD/GATEHOUSE  RD) 

601986         1900  ANDOVER-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 
A-09-011  ROUTE  28    (NORTH  MAIN 
STREET)   OVER  MBTA 

060492  212  ANDOVER-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 

A-09-029  RIVER  ROAD  OVER  INTERSTATE 
1-93 

602708         4537  ANDOVER-  METHUEN-  TEWKSBURY- 
WILMINGTON-  CONVERSION  OF  THE 
BREAKDOWN  LANE    (NB  &  SB)  INTO 
TRAVEL  LANES  ON  ROUTE  1-93 

602103         4351  ANDOVER-  RESURFACING  AND  RELATED 
WORK  ON  ROUTE  28    (NORTH  MAIN 
STREET) 

601957  3736  ASHBURNHAM-  MILLING  &  RESURFACING, 
SOME  FD  RECONST. ,   ROUTE  101 

602050         2616  ASHFIELD-  CONWAY-  RESURFACING  £ 
RELATED  WORK,   ROUTE  116  ## 

600727         2413  ASHFIELD-  CONWAY-  WILLIAMSBURG- 
RECONSTRUCTION , 

ASHFIELD/WILLIAMSBURG  ROAD  FROM 
RT.9  TO  RT.116    (9.0  MILES)    (  ALSO 
IN  PVPC  REGION  )  ## 

096403  267  ATHOL-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 

A-15-012  CHESTNUT  HILL  AVENUE 
(ROUTE  32)   OVER  THE  B  t  M  RAILROAD 

602130         4183  ATHOL-  ERVING-  GILL-  GREENFIELD- 
ORANGE-  PHILLIPSTON-  WENDELL- 
RESURFACING  AND  RELATED  WORK  ON  A 
SECTION  OF  ROUTE  2 


602151  4559 


ATHOL-  RECONSTRUCTION  AND  SAFETY 
IMPROVEMENT,   ROUTE  2A/ROUTE  32 
(MAIN  STREET) 


602225         4566  ATTLEBORO-  BRIDGE  REHABILITATION 
AND  NEW  SIDEWALKS,  BR#  A-16-015 
BRIDGE  STREET  OVER  THE  TEN  MILE 
RIVER 


$571 ,000. 

$571 ,000. 

$1 ,200,000. 

$200,000. 
$1 ,500,000. 

$7,000,000. 

$2,000,000. 

$110,000. 

$1 ,500,000. 
$3,500,000. 
$3,000,000. 

$500,000. 
$1 ,500,000. 

$2,000,000. 
$200,000. 


$ .    NFA  NFA 


$.  NFA 

$.  NFA 

$.  NFA 
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$.  NFA 
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$ .  NFA 
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$.    NFA  NFA 


$.    NFA  NFA 


NFA 


NFA 


NFA 


NFA 


$.   NFA  NFA 


$.    NFA  NFA 


$ .    NFA  NFA 


$ .    NFA  NFA 


1999  MVPC 


1999  MVPC 


1999  MVPC 


1999  PVPC 


1999  MVPC 


1999  MVPC 


1999  MVPC 


1999  MVPC 


1999  MRPC 


1999  FRCOG' 


1999  FRCOG 


1999  MRPC 


1  iC 


1999  FRCOGi 


1999  MRPC 


1999  SRPED 


fATE   : 9/24/98 


ID  #       DB  KEY  DESCRIP 


COMMONWEALTH  OF  MASSACHUSETTS 
STATEWIDE  TRANSPORTATION  IMPROVEMENT  PROGRAM 
FY  1999   -  NON  FEDERAL  AID  PROJECTS 

PROP  TOT  COST     PROP  FED  COST  FUNDING  SUB  CAT 


PROP_yEAR  RPA 

1999  SRPEDD 

1999  SRPEDD 

1999  SRPEDD 

1999  SRPEDD 
1999  SRPEDD 


054400  192  ATTLEBORO-  BRIDGE  REHABILITATION, 

BR#  A-16-025  OLIVE  STREET  OVER 
CONRAIL 

602227         3516  ATTLEBORO-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 
A-16-014  TIFFANY  STREET  OVER  THE 
TEN  MILE  RIVER 

601554         3196  ATTLEBORO-  BRIDGE  REPLACEMENTS,  BR# 
A-1 6-031  COUNTY  STREET  OVER  AMTRAK 
&  BR#  A-1 6-003  COUNTY  STREET  OVER 
SEVEN  MILE  RIVER 

600807         1712  ATTLEBORO-  RECONSTRUCTION  OF  ROUTE 
lA  FROM  THE  RHODE  ISLAND  S.L.  TO 
ROUTE  1 

601931         3980  ATTLEBORO-  RECONSTRUCTION,   ROUTE  1 
STA.   178+89  TO  STA.   200+72  (2183 
L.F.) 

601976         3709  AUBURN-  RECONSTRUCTION  OF  RTE  12 

(SOUTHBRIDGE  ST)   FROM  DRURY  SQ.  TO 
CHURCH  ST.    INCLUDING  WIDENING  BR# 
A-17-012  OVER  DUNN'S  BROOK 

602460         4400  BARNSTABLE-  BARNSTABLE  ROAD, 

HIGHWAY  RECONSTRUCITON  FROM  AIRPORT 
ROTARY  TO  MAIN  STREET 

601916         1241  BARNSTABLE-  RECONSTRUCTION  OF 

BEARSE'S  WAY  FROM  ROUTE  28  NORTH  TO 
PITCHER'S  WAY    (4,300  FEET) 

602196         1240  BARNSTABLE-  RECONSTRUCTION, 

CRAIGVILLE  BEACH  ROAD    (PHASE  II) 

602477         4401  BARNSTABLE -HWY . RECONSTR ., CENTER  ST. 

FROM  THE  INTERSECTION  OF  CENTER 
ST.W/  BARNSTABLE  RD.   TO  INT. OF 
CENTER  ST.  W/MAIN  ST. 0.44  KM. 

601155         3211  BARRE-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 

B-02-007  ROUTE  32  (BARRE  ROAD)  OVER 
WARE  RIVER 

601949         4273  BARRE-  RESURFACING  &  RELATED  WORK, 
ROUTE  122    (WORCESTER  ROAD) 

601431  1760  BECKET-  WASHINGTON-  RESURFACING  & 

REHABILITATION,   PITTSFIELD  ROAD 
FROM  DALTON  T.L.    TO  ROUTE  8  IN 
BECKET 


4511 


BELCHERTOWN-  COLD  SPRING  RD .  BRIDGE 
OVER  SWIFT  RIVER 


602106         4442  BELLINGHAM-  IMPROVEMENTS ,RT . 140 

MECHANIC  ST, MAPLE  ST , SOUTH  MAPLE  ST 

601444  3406  BILLERICA-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 
B-12-002  RIVER  STREET  OVER  CONCORD 
RIVER 

601426  1779  BILLERICA-  RECONSTRUCTION,  ALLEN 


$2,800,000. 
$350,000. 
$850,000. 

$1,800,000. 
$1,000,000. 
$2,500,000. 

$1,027,500. 

$700,000. 

$1,200,000. 
$350,000. 

$892,000. 

$500,000. 
$5,000,000. 

$493,000. 
$560,000. 
$874,000. 


$1 ,250,000. 

77  '^H-^ 
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1999  CMRPC 


1999  CCC 


1999  CCC 


1999  CCC 


1999  CCC 


1999  CMRPC 


1999  CMRPC 


1999  BCRPC 


1999  PVPC 


1999  MAPC 


1999  NMCOG 


1999  NMCOG 
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COMMONWEALTH  OF  MASSACHUSETTS 
STATEWIDE  TRANSPORTATION  IMPROVEMENT  PROGRAM 
FY  1999  -  NON  FEDERAL  AID  PROJECTS 


ID  #       DB  KEY  DESCRIP 


PROP  TOT  COST     PROP  FED  COST  FUNDING  SUB  CAT       PROP  YEAR  RPA 


ROAD  FROM  ROUTE  3A  TO  WEBB  BROOK 
ROAD   (5,400  FEET) 

601425  1869  BILLERICA-  RECONSTRUCTION,  COOK 
STREET  &  ALEXANDER  ROAD  (11,200 
FEET  TOTAL) 

602123  3989  BILLERICA-  SIGNAL  INSTALLATION, 
ROUTE  3A   (5  LOCATIONS) 

3996  BILLERICA-  TYNGSBORO  RTE  3  WIDENING 
-  DESIGN  &  PE 


602623 


003726 


016555 


3993  BILLERICA-  YANKEE  DOODLE  BIKE  PATH 
4413  BLACKSTONE-  LIGHTING  S  ELECTRICAL, 
ROUTE  122    (MAIN  ST)    LANDSCAPE  & 
ROADSIDE  DEVELOPMENT  FROM  MIDDLE 
ST.&  RHODE  ISLAND  STATE  LINE 

4449  BOSTON  REGION  ADVANCED  TRAVELLER 
INFORMATION  SYSTEM 

4430  BOSTON  REGION  FY  1998  LOCAL 

PROJECTS  NOT  FUNDED  IN  FY  1998 


3881 


BOSTON  REGION  MOTORIST  ASSISTANCE 
PROGRAM 


3883  BOSTON  REGION  SOUTHEAST  EXPRESSWAY 
HOV  LANE  OPERATING  COSTS 

12  BOSTON-  BRIDGE  REHABILITATION,  BR# 
B-16-164  BABSON  STREET  OVER  AMTRAK 
&  MBTA 

62  BOSTON-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 
B-1 6-032  CONGRESS  STREET  OVER  THE 
FORT  POINT  CHANNEL 


602465         3430  BOSTON-  INTELLIGENT  TRANSPORTATION 
SYSTEM,    SOUTH  BOSTON  OPERATION 
CONTROL  CENTER 


601508  4429 


BOSTON-  RECONSTRUCTION,  MERRIMAC 
STREET  FROM  SUDBURY  STREET  TO 
STANIFORD  STREET    (1,600  FT.) 


138610         1499  BOSTON-  WASHINGTON  STREET  FROM 
DUDLEY  STREET  TO  AVENUE 
DELAYFAYETTE    (DOWNTOWN  CROSSING) 

602550  4525  BOXFORD-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 

B-19-002  MILL  STREET  OVER  FISH 
BROOK 

602519         4422  BOYLSTON-  CLINTON-  STERLING-  WEST 
BOYLSTON-  GUARD  RAIL  &  FENCING 

601973  3710  BOYLSTON-  TRAFFIC  SIGNAL 

INSTALLATION,  RTE  70  AT  BOYLSTON 
COMMON 

601525  3184  BOYLSTON-  WEST  BOYLSTON-  TRAFFIC 

CONTROL  SIGNAL  RECONSTRUCTIONS, 
ROUTE  70  AT  ROUTE  140    (B)    6  ROUTE 


$3,000,000. 

$300,000. 
$23,000,000. 


$1,000,000. 
$460,000. 


$1,500,000. 
$12,000,000. 
$2,500,000. 

$650,000. 
$1,386,304. 

$13,000,000. 

$2,000,000. 

$2,000,000. 

$12,000,000. 

$461,000. 

$200,000. 
$100,000. 

$360,000. 
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1999  NMCOO 


1999  NMCOO 


1999  NMCOO 
1999  CMRFC 


1999  MAPC 


1999  MAPC 


1999  MAPC 


1999  MAPC 


1999  MAPC 


1999  MAPC 


1999  MAPC 


1999  MAPC 


1999  MAPC 


1999  MVPC 


1999  CMRF( 


1999  CMRPC 


1999  CMRF4 
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COMMONWEALTH  OF  MASSACHUSETTS 
STATEWIDE  TRANSPORTATION  IMPROVEMENT  PROGRAM 
FY  1999   -  NON  FEDERAL  AID  PROJECTS 


ID  #       DB  KEY  DESCRIP 


PROP  TOT  COST     PROP  FED  COST  FUNDING  SUB  CAT       PROP  YEAR  RPA 


12  AT  ROUTE  140  (WB) 

601342  1181  BROCKTON-  3R  PROJECT,  COURT 

STREET -MAIN  STREET  TO  NORTH  CARY 
STREET 

601343  1183  BROCKTON-  3R  PROJECT,  HOVENDON 
;  AVENUE-WINTER  STREET  TO  QUINCY 

STREET 

1346         2812  BROCKTON-  3R  PROJECT,   ROUTE  123 

(CENTRE  STREET)  MONTELLO  STREET  TO 
NORTH  CARY  STREET    (2,900  FEET) 

1338         1201  BROCKTON-  RESURFACING  AND  RELATED 
WORK  ON  NORTH  MAIN  STREET  FROM 
PROSPECT  STREET  TO  AVON  T.L. 
(19,000  FEET) 

7700  290  BURLINGTON-  BURLINGTON  TO 

BILLERICA,  ROUTE  3  ADD-A-LANE 
(PHASE  I) 

0300         1169  CAMBRIDGE-  RECONSTRUCTION  OF 
LAFAYETTE  SQUARE /MASS  AVE. 

4403  CAPE  COD  INTERMODAL  TRANSPORTATION 
CENTER 


4402 
4563 


831 


2610 


CAPE  COD  REGION  ENHANCEMENTS 
CARVER  PLYMOUTH  -  RTE  44    (  ADVANCE 
CONSTRUCTION) 

CHARLEMONT-  BRIDGE  REHABILITATION, 
BR#  C-05-005  ROUTE  8A   (NORTH  HEATH 
ROAD)   OVER  MILL  BROOK  (BISSELL 
BRIDGE) 

CHARLEMONT-  ROWE-  BRIDGE 
REPLACEMENT, BR#  C-05-051=R-10-001 
ZQAR  ROAD /ROWE  ROAD  OVER  PELHAM 
BROOK 


501616         3162  CHARLEMONT-  SHELBURNE-  BRIDGE 
REHABILITATION,  BR# 

C-05-007=S-ll-003  NORTH  RIVER  ROAD 
OVER  NORTH  RIVER 

501467         1250  CHATHAM-  3R  PROJECT,   MAIN  STREET 

FROM  ROUTE  28  ROTARY  TO  SHORE  ROAD 
AND  BRIDGE  STREET 

501466         3963  CHATHAM-  BICYCLE/PEDESTRIAN  TRAIL, 
CAPE  COD  RAIL  TRAIL 

106302         1842  CHATHAM-  RESURFACING  &  RELATED  WORK 
ON  ROUTE  28  FROM  HARWICH  T.L.  ON 
WEST  SIDE  OF  CHATHAM  TO  ROTARY 

302510         4365  CHELMSFORD-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 
C-08-022  MEADOWBROOK  ROAD  OVER  THE 
CANAL 

501738         3195  CHELMSFORD-  LOWELL-  RESURFACING  S. 

RELATED  WORK,   LOWELL  CONNECTOR, 


$675,000. 
$870,000. 
$570,000. 
$1,400,000. 

$25,000,000. 

$5,500,000. 
$3,000,000. 


$2,000,000. 
$44 ,000,000. 


$530,000. 
$958,000. 
$545,000. 

$2,840,000. 

$1,050,000. 
$1,000,000. 

$469,000. 

$2,500,000. 
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ID  #       DB  KEY  DESCRIP 


PROP  TOT  COST     PROP  FED  COST  FUNDING  SUB  CAT       PROP  YEAR  RPft 


FROM  ROUTE  3 /ROUTE  1-495  TO  THE 
GORHAM  STREET  INTERCHANGE 

601456         24  91  CHELMSFORD-  LOWELL-  WESTFORD-  BRUCE 
FREEMAN  MEMORIAL  BIKE  PATH 

602125         3654  CHELMSFORD- 

RECONSTRUCTION/CHANNELIZATION  ON 
ROUTES  4,27,110,129    (  CENTRAL  SQ.) 

601313  2847  CHESHIRE-  RECONSTRUCTION  6  RELATED 

WORK,   CHURCH  STREET  FROM  ROUTE  8 
(NORTH  STREET)   TO  MAIN  STREET  (0.5 
MILES) 

601314  2848  CHESHIRE-  RECONSTRUCTION  &  RELATED 

WORK,  MAIN  STREET  FROM  CHURCH 
STREET  TO  WELLS  ROAD   (0.25  MILES) 

602246  4386  CHESHIRE-  REMOVAL  OF  TUNNEL, ROUTE  8 
602189  4339  CHESTER-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 

C-1 1-029  ROUTE  20  OVER  SANDERSON 

BROOK 

602231         4141  CHESTER-  HUNTINGTON- 

RECONSTRUCTION,    SKYLINE  TRAIL  SECT. 
Ill  FROM  THE  MIDDLEFIELD  TL  TO  COOK 
HILL  RD  /  OLD  CHESTER  RD    (7.7  MI  ) 
»# 

601327  3318  CHESTER-  RECONSTRUCTION,  BLANDFORD 

ROAD  FROM  ROUTE  20  TO  THE  BLANDFORD 
T.L.    (1.6  MILES) 

600412  924  COHASSET-  HINGHAM-  RESURFACING  & 

RELATED  WORK  ON  RTE  228  MAIN  ST. , 
SHORT  ST . ,   LEAVITT  STREET ,  EAST 
STREET,   HULL  STREET) 

601497         3158  COLRAIN-  BRIDGE  REHABILITATION,  BR# 
C-18-010  ROUTE  112  OVER  NORTH 
RIVER- 

600608  873  COLRAIN-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 

C-1 8-009  CALL  ROAD  (SHATTUCKVILLE 
ROAD)    OVER  THE  NORTH  RIVER 

600222  294  7  DANVERS-  RECONSTRUCTION  OF  PINE 

STREET  FROM  SYLVAN  STREET  TO  MAPLE 
STREET 

2256  DARTMOUTH  ROW  FOR  NEW  RAMP  ON  1-4  95 
AT  FAUNCE  CORNER  RD . 

600829  1300  DARTMOUTH-  RECONSTRUCTION  REED  ROAD 

FROM  RT. 1-195  TO  RT . 6    (6,100  FT) 
INCL.   BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 
D-04-021  OVER  NOQUOCHOKE  LAKE 

601074         2941  DEDHAM-  RECONSTRUCTION,   EAST  STREET 
FROM  WESTWOOD  TL  TO  SPRAGUE  STREET 
(ENDICOTT  CIRCLE) 

601720  4182  DEERFIELD-  WHATELY-  ROADWAY 

RECONSTRUCTION  INCLUDING  SIGNALS  ON 


$3,000,000. 
$1,200,000. 

$500,000. 
$250,000. 


$150,000. 
$400,000. 


$3,000,000. 

$1,200,000. 
$4,000,000. 

$1,421,000. 

$1,118,000. 

$2,112,500. 

$1,500,000. 
$1,200,000. 

$1 ,500,000. 
$250,000. 
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COMMONWEALTH  OF  MASSACHUSETTS 
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FY  1999   -  NON  FEDERAL  AID  PROJECTS 

PROP  TOT  COST     PROP  FED  COST  FUNDING  SUB  CAT       PROP  YEAR  RPA 


ROUTE  116  AT  SUGARLOAF  STREET 

601481  3180  DOUGLAS-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 

D-09-019  POTTER  ROAD  OVER  MUMFORD 
RIVER 

602444         4364  DRACUT-  BRIDGE 

REHABILITATION, DRACUT  BRIDGE 
LAKEVIEW  AVE.    OVER  CANAL 

602596         4367  DRACUT-  TRAFFIC  SIGNALS,  BROADWAY 
(ROUTE  113)    AT  JONES  AVENtTE  AND 
WHEELER  ROAD 

601671         3181  DUDLEY-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 

D-12-002  PERRYVILLE  ROAD  OVER  CANAL 

039886  151  DUDLEY-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 

D-12-003  LOWER  PERRYVILLE  ROAD  OVER 
PERRYVILLE  CHANNEL 

2855  EASTHAMPTON  SOUTHAMPTON       12  MI 
BIKE  TRAIL 

378405  236  EASTHAMPTON-  BRIDGE  REPLACEMENT, 

BR#  E-05-004  ROUTE  5  OVER  THE 
MANHAN  RIVER   (CONN . RV. OXBOW) 

133917  4433  EVERETT-  BRIDGE  REHABILITATION,  BR# 
E-12-003  TILESTON  STREET  OVER  THE  B 
&  M  RAILROAD 

501580         4021  EVERETT-  RECONSTRUCTION,  ROUTE  99 
(BROADWAY)   FROM  SWEETSER  CIRCLE  TO 
SECOND  STREET    (1,200  FEET) 

501005  2828  FAIRHAVEN-  RECONSTRUCTION,  HOWLAND 

ROAD  FROM  ADAMS  STREET  TO  THE  NEW 
BEDFORD  CL 

501006  2710  FAIRHAVEN-  RECONSTRUCTION,  HOWLAND 

STREET  EAST    (FORMALLY  COGGESHALL 
STREET) 

4562  FAL  RIVER  SOMERSET  BRIGHTMAN  ST 
BRIDGE  CONTRACTS  2  &  3  (DVANCE 
CONSTRUCTION) 

500748  850  FALL  RIVER-  BRIDGE  REHABILITATION, 

BR#  F-02-008  ALMOND  STREET  OVER 
CONRAIL 

500749  935  FALL  RIVER-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 
F-02-023  CLARK  STREET  OVER  CONRAIL 
&  MBTA 

SOI 94 8         3681  FALL  RIVER-  SOMERSET- 
REHABILITATION  OF  DRAINAGE  SYSTEM  & 
CONCRETE  OVERLAY,  BR# 
F-02-058=S-16-008  ROUTE  1-195  OVER 
TAUNTON  RIVER 

501050         2744  FALL  RIVER-  SOMERSET-  WESTPORT- 

RESURFACING  AND  RELATED  WORK  ON  A 
SECTION  OF  ROUTE  1-195  AND  RAMPS 


$181,000. 

$290,000. 

$600,000. 

$460,000. 
$350,000. 

$2,000,000. 
$800,000. 

$429,000. 

$600,000. 

$600,000. 

$600,000. 

$73,000,000. 

$450,000. 

$500,000. 

$7,000,000. 

$10,000,000. 
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601959  3667  FITCHBURG-  PAVEMENT  RECLAMATION  & 

SIGNAL  RECONSTRUCTION,  SUMMER 
STREET 

086450  480  FRAMINGHAM-  WIDENING  ROUTE  126 

(CONCORD  STREET)    &  ROUTE  30 
(COCHITUATE  ROAD) 

600885         3683  FRANKLIN-  MANSFIELD-  PLAINVILLE- 
WRENTHAM-  CONCRETE  REPAIRS, 
RT. 1-495    (12  MILES) 

602311         4567  FREETOWN-  LAKEVILLE-  NEW  BEDFORD- 
TAUNTON-  HIGHWAY  MAINTENANCE,  ROUTE 
140  FROM  ROUTE  6  NEW  BEDFORD 


600752 


600753 


4352 


GEORGETOWN-  CONSTRUCT  ACCESS  RD  TO 
INDUSTRIAL  AREA 


602090  4353  GEORGETOWN-  SAFETY  IMPROVEMENTS, 

ROUTE  97 

602090         2213  GEORGETOWN-  SAFETY  IMPROVEMENTS, 

ROUTE  97  (  GEORGETOWN  SQUARE  PHASE 
II) 


601921  2909 


601285  4321 


GRAFTON-  GEOMETRIC  IMPROVEMENTS  & 
SIGNAL  INSTALLATION,  ROUTE 
140/ROUTE  122/BRIDGE  STREET 

GRANVILLE-  BRIDGE  REHABILITATION, 
BR#  G-10-016  WATER  STREET  OVER 
DICKINSON  BROOK 


601464         3126  GREAT  BARRINGTON-  BRIDGE 

REPLACEMENT,  BR#  G-11-019  ROUTE  7 
OVER  GREEN  RIVER 


602182  3598 


937 


938 


GREAT  BARRINGTON-  RECONSTRUCTION, 
MAIN/RAILROAD/ELM/BRIDGE  AND  CHURCH 
STREETS 

GREENFIELD-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 
G-12-018  GREEN  RIVER  ROAD  OVER 
HINSDALE  BROOK 

GREENFIELD-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 
G-12-064  LOG  PLAIN  ROAD  OVER  MILL 
BROOK 


601965  4366  GROTON-  PEPPERELL-  TOWNSEND- 

RESURFACING  &  RELATED  WORK,  ROUTE 
119 

601965         4267  GROTON-   PEPPERELL-  TOWNSEND- 

RESURFACING  6  RELATED  WORK,  ROUTE 
119    (  ALSO  IN  NMCOG  REGION  ) 

1265  HARWICH  RESURFACING  ROUTE  137  (RTE 
39  -  BREWSTER  T.L.) 

602293         4305  HARWICH-  BRIDGE  REHABILATION , 

H-lO-OOl  LOWER  COUNTY  ROAD  OVER 
HERRING  RIVER 


$850,000. 

$1,559,514. 

$10,000,000. 

$500,000. 

$1,750,000. 
$1,500,000. 
$1,000,000. 

$250,000. 

$207,000. 
$1,800,000. 
$1,100,000. 

$489,000. 

$309,000. 

$1,600,405. 

$1,600,405. 

$1 ,224 ,000. 
$569,000. 
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4306  HARWICH-  RTE  137  PHASE  III  $320,000. 
INTERSECTION  IMPROVEMENTS 

601355         1903  HAVERHILL-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR#  $838,000. 
H-12-005  FERRY  ROAD  OVER  THE  MBTA 

600757  853  HAVERHILL-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR#  $5,200,000. 

H-12-006  UPPER  BRIDGE  STREET  OVER 
THE  MERRIMACK  RIVER  ## 

600214         1136  HAVERHILL-  RECONSTRUCTION  OF  ROUTE  $6,000,000. 
125,    SOUTH  MAIN  STREET  FROM  BOSTON 
RD  TO  BASILIERE  BR  &  SALEM  ST  FROM 
S.   MAIN  TO  PEABODY  ST 

061301  1112  HAVERHILL-  WEST  NEWBURY-  BRIDGE  $2,000,000. 

REHABILITATION,  BR# 

H-12-020=W-20-004  MAIN  STREET  OVER 
THE  MERRIMACK  RIVER  (ROCKS  VILLAGE 
BR.) 

601603         1553  HEATH-  RESURFACING  C  RELATED  WORK,  $1,524,000. 
AVERY  ROAD  FROM  CHARLEMONT  TL  TO 
BRAY  ROAD   (2.5  MILES) 

114880  318  HINGHAM-  NORWELL-  INTERSECTION  OF  $2,500,000. 

ROUTE  53   (WHITING  STREET)    &  ROUTE 
228    (WASHINGTON  STREET) 

601500         3131  HINSDALE-  RESURFACING  &  RELATED  $700,000. 
WORK,  ROUTE  8    (NORTH  MAIN  STREET  & 
SOUTH  ST)   FROM  DALTON  T.L.  TO 
MIDDLEFIELD  RD.    (1.75  MILES) 

601655         3182  HOLDEN-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR#  $480,000. 
H-18-016  RIVER  STREET  OVER 
QUINAPOXET  RIVER 

600337         1127  HOLDEN-  RECONSTRUCTION  OF  MAIN  $3,600,000. 
STREET   (ROUTE  122A)   FROM  THE  ROUTE 
122A/ROUTE  31  INTERSECTION  TO 
SHREWSBURY  STREET,    (1.85  MI) 

602742         4579  HOLDEN-  WEST  BOYLSTON-  RESURFACING  $5,300,000. 
AND  RELATED  WORK  ON  ROUTE  190  AND 
ROUTE  12 

601092         2942  HOPKINTON-  INTERSECTION  $1,578,161. 
IMPROVEMENTS,   WEST  MAIN  ST/LUMBER 
ST/HIGH  ST 

601960         3019  HUBBARDSTON-  RECONSTRUCTION  &  $1,700,000. 
RESURFACING,   ROUTE  62 

4303  KINGSTON-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR#  $771,000. 
K-01-005  HOWLANDS  LANE  OVER  MBTA 
OLD  COLONY  RAIL  LINE 

600865         2792  KINGSTON-  SIGNAL  &  INTERSECTION  $360,867. 
RECONSTRUCTION  ROUTE  3A  &  ROUTE  53 
AT  KINGSBURY  PLAZA 

4291  LAKEVILLE-  MIDDLEBOROUGH-  RAYNHAM-  $1,500,000. 
TAUNTON-  RESURFACING  AND  RELATED 
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WORK  ON  A  SECTION  OF  ROUTE  44 

602304  4354  LAWRENCE-  BRIDGE  REPLACEMENT, 

AMESBURY  STREET  OVER  THE  NORTH 
CANAL 

601919  3923  LAWRENCE-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 

L-04-010  BENNINGTON  STREET  OVER 
SPICKET  RIVER 

601 4 BO         3175  LAWRENCE-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 
L-04-047  ACCESS  ROAD  OVER  NORTH 
CANAL 

010910  37  LAWRENCE-  OXFORD  PAPER  MILL 

DEMOLITION  CONTRACT,  BR#  L-04-017 
CANAL  STREET  OVER  SPICKETT  RIVER 

4620  LAWRENCE-  RTE  1-495  DEMONSTRATION 
PROJECT    {  ADVANCED  CONSTRUCT  ) 

601731         4052  LEE-  INTERSECTION  RECONSTRUCTION, 
ROUTE  20 /ROUTE  102 

601320  3121   LEE-  RECONSTRUCTION,   TYRINGHAM  ROAD 

FROM  THE  TYRINGHAM  T.L.    TO  ROUTE 
102    (2.0  MILES) 

601895         3662  LEOMINSTER-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 
L-08-007  PLEASANT  STREET  OVER 
MONOOSNOC  BROOK 

602481         4268  LEOMINSTER-  EXCHANGE  STREET  SLOPE 
STABILIZATION  PROJECT 

601992         3671  LEOMINSTER-  SIGNAL  INSTALLATION, 
ROUTE  12  e  WILLARD  ST. 

600994  3315  LONGMEADOW-  BRIDGE  REHABILITATION, 

BR#  L-14-002  BARK  HAUL  ROAD  OVER 
ROUTE  1-91 

600583  762  LONGMEADOW-  SPRINGFIELD-  HIGHWAY 

LIGHTING  SYSTEM  &  DRAINAGE 
IMPROVEMENTS  ROUTE  1-91 

1801  LOWELL  -  EXPAN  &  IMPROV  OF  COMMUTER 
PARK  LOT  @  GALLAGHER  TRANSPORTATION 
TERMINAL    (360  CAR  GARAGE) 

601637         3410  LOWELL-  BRIDGE  BETTERMENT,  BR# 
L-15-019  BRIDGE  STREET  OVER 
MERRIMAC  RIVER   (JOHN  C.  COX 
MEMORIAL  BRIDGE) 

601625  1845  LOWELL-  BRIDGE  REHABILITATION,  BR# 

L-15-033  BROADWAY  OVER  WESTERN 
CANAL 

3345  LOWELL-  GALLAGHER  TERMINAL 
EXPANSION 

601097         3402  LOWELL-  RECONSTRUCTION  BRIDGE 

ROADWAY  APPROACHES,   BR#  L- 15 -058 
VFW  HIGHWAY  OVER  BEAVER  BROOK 


$1,584,000. 

$700,000. 

$887,000. 

$4,000,000. 

$29,000,000. 
$800,000. 
$650,000. 

$412,000. 

$1 ,000,000. 
$275,000. 
$800,000. 

$1 ,500,000. 

$2,000,000. 

$2,500,000. 

$1 ,000,000. 

$2,000,000. 
$1 ,000,000. 
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601090  1773  LOWELL-  SAMPSON  CONNECTOR 

PEDESTRIAN  OVERPASS  AND  WALKWAY 
IMPROVEMENTS  FOR  LOWELL  CANALWAY 

063615  732  MARLBOROUGH-  SOUTHBOROUGH-  ROADWAY 

INTERCHANGE  CONSTRUCTION  INCLUDING 
BR#  M-06-021  &  M-06-022  AT  ROUTE 
1-495  &  CRANE  MEADOW  ROAD 

601946         4022  MAYNARD-  STOW-  BRIDGE  REPLACEMENT, 
BR#  M-10-001=S-29-008  WHITE  POND 
ROAD  OVER  ASSABET  RIVER 


$1,500,000. 


$12,000,000. 


$617,000. 


3375  MEDFORD-  WELLINGTON  STATION  PARKING  $2,500,000. 
4538  METHUEN  -  PELHAM  ST  PARK  &  RIDE  LOT  $900,000. 
600761         4355  METHUEN-  BRIDGE  REPLACEMENT,   BR#  $800,000. 
M-17-013  LOWELL  STREET  OVER  THE 
SPICKETT  RIVER 


601929  3924  METHUEN-  SIGNAL  INSTALLATION,  2 

LOCATIONS,  RIVERSIDE  DR  6  BURNHAM 
ROAD  AND  ROUTE  113  (N.  LOWELL  ST.) 
@   TYLER  STREET 

602554         4294  MIDDLEBOROUGH-  TRAFFIC  SIGNALS, 
ROUTE  28  AT  WOOD  STREET 

601512  4515  MIDDLETON-  PEABODY-  BRIDGE 

REPLACEMEOT ,   BR#  M-20-006=P-03-017 
BOSTON  STREET  OVER  THE  IPSWICH 
RIVER 

600340         1033  MILLBURY-  BRIDGE  RECONSTRUCTION, 
BR#  M-22-003  RIVERLIN  ST  OVER  THE 
BLACKSTONE  RIVER  INCLUDING 
S I GNAL I ZAT I ON / CHANNEL I ZAT I ON 

602236         4271  MILLBURY-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 
M-22-008  WATER  STREET  OVER  THE 
BLACKSTONE  RIVER 

060850  214  MONROE-  ROADWAY  RECONSTRUCTION  ON 

SECTIONS  OF  RIVER  ROAD  AND  DEPOT 
STREET  ## 

030512  122  MONSON-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 

M-27-012  HOVEY  ROAD  OVER  CONRAIL 

600862         3164  MONTAGUE-  WENDELL-  BRIDGE 

REPLACEMENT,  BR#  M-28-035=W-15-010 
MORMON  HOLLOW  ROAD /DAVIS  ROAD  OVER 
LYONS  BROOK 

3550  NANTUCKET-  FAIRGROUNDS  RD .  BIKEPATH 
2149  NATICK-  RESURFACING  AND  RELATED 
WORK  ON  ROUTE  135    (EAST  &  WEST 
CENTRAL  STREETS)    &  ROUTE  27  (NORTH 
&  SOUTH  MAIN  STREETS) 

501399  1921  NEWBURY-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 
N-10-006  NEWMAN  ROAD  OVER  LITTLE 
RIVER 

'602013         4434  NORFOLK-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 


$75,000. 

$160,000. 
$654,000. 

$1 ,000,000. 

$847,000. 

$2,400,040. 

$640,000. 
$255,000. 


$311 ,000 . 
$2,500,000. 


$543,007. 


$237,000. 
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N-13-007  MILLER  STREET  OVER  THE 
MILL  RIVER 

3587  NORTH  ADAMS-  CHURCH  ST.  RESURFACING 
4374  NORTH  ADAMS-  RECONSTRUCTION  OF 

CHURCH  ST.    (   II   )    FROM  ASHLAND  TO 
BLACKIN6TON 

3588  NORTH  ADAMS-  WEST  SHAFT  RD 
RESURFACING 

602192  4356  NORTH  ANDOVER-  RESURFACING  AND 

RELATED  WORK,   ROUTE  125  (OSGOOD 
STREET) 

601494         3082  NORTH  ATTLEBOROUGH-  BRIDGE 

REHABILITATION,   BR#  N-16-046  ROUTE 
152  OVER  ROUTE  1-95 


180525 


600380 


422 


NORTHAMPTON-  RECONSTRUCTION  OF 
DAMON  ROAD 


602072         3713  NORTHBORO-  TRAFFIC  SIGNAL 

INSTALLATION,   ROUTE  20  AT  DAVIS 
STREET 

601371         3216  NORTHBRIDGE-  3R  PROJECT,  SUTTON 

STREET  FROM  OXFORD/SUTTON  T.L.  TO 
ROUTE  122    (2.2  MILES) 

601524  3165  ORANGE-  BRIDGE  REHABILITATION,  BR# 

O-03-008  ROUTE  122    (SOUTH  MAIN 
STREET)    OVER  MILLERS  RIVER 

601660  3462  ORANGE-  RESURFACING  £  RELATED  WORK, 

WEST  RIVER  STREET  FROM  ROUTE  122 
(SOUTH  MAIN  STREET)  TO  HOLTSHIRE 
ROAD    (1.3  MILES) 

3967  ORLEANS  MAIN  ST.  SAFETY 

IMPROVEMENTS  BETWEEN  RTE  6A  & 
LOCUST  RD. 

115251  320  OXFORD-  ROUTE  56  AT  COMINVILLE 

ROAD,    INSTALL  BEACON  &  RAISE  GRADE 

035906  137  PEABODY-  BRIDGE  REHABILITATION,  BR# 

P-03-008  JOHNSON  STREET  EXTENSION 
BRIDGE  OVER  THE  MBTA 

601891  4435  PEABODY-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 

P-03-007  JOHNSON  ST.  OVER  B&M  RR  & 
MBTA 

601718  4436  PEABODY-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 

P-03-011  PEDESTRIAN  STRUCTURE  OVER 
MBTA  e   NORTH  CENTRAL  STREET 


891 


PEMBROKE-  RESURFACING  AND  RELATED 
WORK  ON  ROUTE  36    (CENTER  STREET) 


602042  3581   PITTSFIELD-  BRIDGE  REHABILITATION, 

BR#  P-10-019  GALE  AVE  OVER  CONRAIL 

601080         1754  PITTSFIELD-  RESURFACING  AMD  RELATED 


$550,000. 
$400,000. 


$500,000. 
$500,000. 

$3,000,000. 

$1,650,000. 
$375,000. 

$2,200,000. 

$975,000. 

$385,000. 

$300,000. 

$250,000 . 
$159,000. 

$467,000. 

$214,000. 

$1,211,000. 
$684,000. 
$850,000. 
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WORK  ON  BENEDICT  ROAD  FROM  DALTON 
AVE  TO  TYLER  STREET  EXTENSION  (1.4 
MILES) 

601081  1752  PITTSFIELD-  RESURFACING  AND  RELATED 

WORK  ON  VALENTINE  ROAD  FROM  WEST 
STREET  TO  PECKS  ROAD   (1.8  MILES) 

601856  3594  PITTSFIELD-  RICHMOND-  RESURFACING  & 
RELATED  WORK,  ROUTE  41  FROM  MM  26 . 2 
TO  ROUTE  20    (MM  31.2)    (5.00  MILES) 

600233  796  PRINCETON-  RECONSTRUCTION  OF  ROUTE 

62  (STAGE  II)  FROM  GATES  ROAD  TO 
BOYLSTON  AVENUE 

602160         3941  PRINCETON-  STERLING-  BRIDGE 

REPLACEMENTS,  BR#  P-16-007  ROUTE 
140  OVER  STILLWATER  RIVER  & 
S-25-016  ROUTE  140  OVER  WACHUSETT 
BROOK   (ALSO  IN  CMRPC  REGION  ) 

601942         4107  QUINCY-  CONSTRUCTION  OF  QUINCY 
CENTER  CONCOURSE  INCLUDING  BR# 
Q-01-055  QUINCY  CENTER  CONCOURSE 
ROADWAY  OVER  PARKING  LOT  &  MBTA  ( 
PHASE  I  ) 

775  RAYNHAM-  TAUNTON-  RECONSTRUCTION 

AND  WIDENING  OF  ROUTE  44    (7300  FT.) 

1705  REHOBOTH-  SEEKONK-  SWANSEA- 
RESURFACING  AND  RELATED  WORK  ON  A 
SECTION  OF  ROUTE  1-195  AND  RAMPS- 

4438  REVERE-  CLOSED  LOOP  SIGNAL  UPGRADE, 
7  LOCATIONS  ALONG  ROUTE  107 
(BROADWAY)   FROM  FENNO  STREET  TO 
REVERE  STREET 

3453  ROCKLAND-  INTERSECTION 

RECONSTRUCTION  &  SIGNALIZATION  AT  4 
LOCATIONS 

3013  ROYALSTON-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 
R-12-015  ROUTE  68  (ROYALSTON  ROAD) 
OVER  THE  MILLERS  RIVER 


600590 


500965 


600392 


501486 


600332 


4404 
903 


1124 


3129 


770 


SANDWICH-     RTE  130  PHASE  I 
SANDWICH-  RESURFACING  AND  RELATED 
WORK  ON  ROUTE  130  FROM  MASHPEE  T.L. 
TO  STATE  HIGHWAY   (3.45  MI.) 

SAUGUS-  RECONSTRUCTION  OF  WALNUT 
STREET  FROM  LYNN  CITY  LINE  TO  ROUTE 
1    (PROJECT  C)    -  PHASE  I 

SHEFFIELD-  ROADWAY  REHABILITATION, 
BERKSHIRE  SCHOOL  ROAD  FROM  ROUTE  7 
TO  MT  EVERETT  REGIONAL  HIGH  SCHOOL 
(1.0  MILE) 

SHELBURNE-  RECONSTRUCTION  OF  THE 
INTERSECTION  OF  ROUTE  2  fi  ROUTE  112 
EAST  &  MECHANIC  ST. 


$1,000,000. 
$1,000,000. 
$3,351,000. 
$350,000. 

$3,250,000. 

$2,750,000. 
$15,300,000. 

$350,000. 

$950,000. 
$1 ,161 ,000. 


$560,000. 
$1 ,430,000. 


$1,948,000. 
$500,000. 

$500,000. 
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1999  MAPC 
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1999  FRCOG 
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COMMONWEALTH  OF  MASSACHUSETTS 
STATEWIDE  TRANSPORTATION  IMPROVEMENT  PROGRAM 
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PROP  TOT  COST     PROP  FED  COST  FUNDING  SUB  CAT       PROP  YEAR  RPA 


600724  1105 


SHELBURNE- 

RECONSTRUCTION/RESURFACING , 
COLRAIN/SHELBURNE  ROAD 


602250  3946  SHELBURNE-  ROADWAY  RECONSTRUCTION 

ON  A  SECTION  OF  ROUTE  112 

601627  2562  SHIRLEY-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 

S-13-014  CATACUNEMAUG  ROAD  OVER 
CATACUNEMAUG  BROOK  (RESERVIOR 
OUTLET) 

601729  3186  SHREWSBURY-  SIGNAL  UPDATE,   ROUTE  9 

AT  QUINSIGAMOND  AVENUE 

601808  3613  SOUTHAMPTON-  RECONSTRUCTION, 

GLENDALE  ROAD  FROM  POMEROY  MEADOW 
ROAD  TO  EASTHAMPTON  T.L.    (1.7  MI) 

061405  216  SPRINGFIELD-  BRIDGE  REHABILITATION, 

BR#  S-24-090  ROOSEVELT  AVENUE  OVER 
CONRAIL  £  S-24-091  ROOSEVELT  AVENUE 
OVER  CONRAIL 

3526  SPRINGFIELD-  RECONSTRUCTION  OF 
COOLEY  ST. 

3525  SPRINGFIELD-  RECONSTRUCTION  OF 
SUMNER  AVE 

601874  3605  SPRINGFIELD-  RESURFACING  AND 

RELATED  WORK  ON  A  SECTION  OF  PARKER 
STREET 

3544  STATEWIDE  DESIGN  £  ROW 
602101  3672  STERLING-  RESURFACING  AND  RELATED 

WORK  ON  A  SECTION  OF  ROUTE  1-190 

601223         3213  STURBRIDGE-  MILLING  S.  RESURFACING, 
ROUTE  131    (SOUTHBRIDGE  ROAD)  FROM 
ROUTE  20  TO  SOUTHBRIDGE  TL  (2.841 
MILES) 

600598  975  STURBRIDGE-  WESTBOROUGH-  HIGHWAY 

LIGHTING  IMPRVMNTS  RT . I-84/RT . 20 
AND  RT. I-495/RT. 9 

601578  4439  SUDBURY-  SIGNALIZATION  £  GEOMETRIC 

IMPROVEMENTS,  ROUTE  20  (BOSTON  POST 
ROAD)   AT  NOBSCOT  ROAD 

602274  4236  SUNDERLAND-  TRAFFIC  SIGNAL  UPDATE, 

ROUTE  47  AT  ROUTE  116 

092763  261  TAUNTON-  BRIDGE  REHABILITATION,  BR# 

T-01-030  TREMONT  STREET  (ROUTE  140) 
OVER  THE  THREE  MILE  RIVER 

602092  3686  TAUNTON-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 

T-01-009  ROUTE  140    (SUMMER  STREET) 
OVER  THE  PCRR 

601717  3206  TAUNTON-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 

T-Ol-OlO  HIGH  STREET  OVER  BAY 


$1,200,000. 

$150,000. 
$1 ,000,000. 

$300,000. 
$1 ,500,000. 

$1,290,000. 

$800,000. 
$1,100,000. 
$1,820,000. 


$20,000,000. 
$6,500,000. 


$650,000. 

$1,000,000. 

$180,000. 

$300,000. 
$350,000. 

$600,000. 

$500,000. 
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COLONY  RAILROAD 

601617  3202  TAUNTON-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 
T-01-011  SPRING  STREET  OVER  MILL 
RIVER 

602555         4292  TAUNTON-  ROUTES  24   &  140 

INTERCHANGE  AND  INTERSECTION 
IMPROVEMENTS  TO  PROVIDE  A  FREE 
RIGHT  TURN 

008055  33  TEMPLETON-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 

T-02-009  BRIDGE  STREET  OVER  THE  B  & 
M  RAILROAD 

601991         3664  TEMPLETON-  RECOCTION,  HUBBARDSTON 
ROAD 

600721         1104  TEMPLETON-  RECONSTRUCTION  OF  ROUTE 
101    (DUDLEY/PETERSHAM  ROAD)  2.1 
MILES 

601989         3663  TEMPLETON-  RECONSTRUCTION,  BRIDGE 
STREET 

600872         3069  TYNGSBOROUGH-  BRIDGE 

REHABILITATIONS,  BR#  T-09-001  ROUTE 
113  &  3A  OVER  THE  MERRIMACK  RIVER  & 
BR#  T-09-002  OVER  THE  B&M  RR  ## 

602139         3992  TYNGSBOROUGH-  RESURFACING  AND 

RELATED  WORK  ON  A  SECTION  OF  ROUTE 
113    (PAWTUCKET  BLVD.) 

602458         4272  UXBRIDGE-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 
U-02-042  ROUTE  16  OVER  ROCK  MEADOW 
BROOK 

602194  4066  UXBRIDGE-  ROADWAY  M&R  W/SOME 

RECLAMATION  OR  FULL  DEPTH 
RECONSTRUCTION,   ROUTE  16  (MENDON 
STREET) 

602495         4274  UXBRIDGE -BIKEWAY /BIKE  PATH 

CONST . &NEW  BRIDGE  BLACKSTONE  RIVER 
WALKWAY  ADJ. TO  HARTFORD  AVE. EAST 
CROSSES  BLACKSTONE  RIVER 


117106 


788 


WAREHAM-  RECONSTRUCTION  OF  ROUTE 
6/28  INT.    e  WAREHAM  &  BOURNE  T.L. 


600548         1108  WARREN-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 
W-07-006  GILBERT  ROAD  OVER  THE 
QUABOG  RIVER 


2939 


WAYLAND-  ROUTE  20  (BOSTON  POST 
ROAD)    @  ROUTE  27/126 


602616         4440  WELLESLEY-  HIGHWAY  RECONSTRUCTION, 
ROUTE  9    (WORCESTER  STREET)  FROM 
WILLOW  STREET  TO  ROUTE  1-95/128  N.B 
ON  RAMP  (GATEWAY) 


$550,000. 
$300,000. 

$689,000. 

$2,000,000. 
$1,500,000. 

$640,000. 
$3,000,000. 

$250,000. 

$382,000. 
$550,000. 

$1,000,000. 

$3,000,000. 
$467,000. 

$400,000. 
$1,500,000. 


$ .    NFA  NFA 


$.    NFA  NFA 


$.   NFA  NFA 


$.  NFA 

$.  NFA 

$.  NFA 

$.  NFA 


601521 


1280 
1281 


WELLFLEET  RESURFACE  OCEAN  VIEW  DR. 
WELLFLEET-  SAFETY  IMPROVEMENTS  & 


$415,000. 
$400,000. 
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OVERLAY,   WEST  MAIN  ST.    &  POLE  DYKE 
ROAD 

602516         4275  WESTBOROUGH-  ROADWAY  RECONSTRUCTION 
ON  SCHOOL  STREET 

600826  2652  WESTFIELD-  BRIDGE  REHABILITATION, 
BR#  W-25-003  ROUTE  20  OVER  POWDER 
MILL  BROOK 

1794  WESTFORD  -  RESURF  RT .  110 
601010         2125  WESTFORD-  INTERSECTION 

IMPROVEMENTS,   4  LOCATIONS  ROUTE 
110/225  WEST,  ROUTE  110/225  EAST, 
ROUTE  225 /POWERS  ROAD,  ROUTE 
110/POWERS 

601923         3658  WESTFORD-  SIGNAL  INSTALLATION  £ 

GEOMETRIC  IMPROVEMENTS,   BOSTON  ROAD 
(SHLO)   NEAR  ROUTE  1-495 
INTERCHANGE/CHELMSFORD  ROAD 

602587         4572  WESTMINSTER-  BRIDGE  REPLACEMENT, 
BR#  W-28-017  ROUTE  12  (ASHBURNHAM 
ROAD)   OVER  PHILLIPS  BROOK 

601995  3687  WESTPORT-  BRIDGE  MAINTENANCE,  BR# 
W-30-030  ROUTE  88  OVER  RAILROAD  & 
W-30-031  ROUTE  88  OVER  ROUTE  6 

601446         3207  WESTPORT-  BRIDGE  PAINTING,  BR# 

W-30-016  ROUTE  88  OVER  THE  WESTPORT 
RIVER 

602055         3680  WESTPORT-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 
W-30-002  HIX  BRIDGE  ROAD  OVER  EAST 
BRANCH  WESTPORT  RIVER 

601843         4441  WEYMOUTH-  HAZARD  ELIMINATION,  ROUTE 
18    (MAIN  STREET)   AT  WINTER  STREET 

1644  WILBRAHAM-RECON  INTER  OF  BOSTON  RD 
&  COTTAGE  ST 

602096  4000  WILLIAMSBURG-  SURFACING /WIDENING , 
ROUTE  9 

600107         2055  WILLIAMSTOWN-  RESURFACING, 

RETAINING  WALL  6  REVETMENT  WORK  ON 
A  SECTION  OF  ROUTE  43 

600534         1841  WINCHESTER-  RECONSTRUCTION  &  SAFETY 
UPGRADES  WASHINGTON  STREET 

602138         4064  WORCESTER-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 
W-44-024  EXETER  STREET  OVER  CONRAIL 

602619  4414  WORCESTER-  HARDING  STREET,  WINTER 

STREET,   WORCESTER  REDEVELOPMENT 
AUTHORITY 

601367         3214  WORCESTER-  MILLING  &  RESURFACING, 

ROUTE  12/122A  OVERLAP    (PARK  AVENUE) 
FROM  INSTITUTE  ROAD  TO  GOLD  STAR 
BLVD   (4,550  FEET) 


$350,000. 
$5,000,000. 


$250,000. 
$3,000,000. 


$300,000. 

$624,000. 
$1,000,000. 
$8,300,000. 
$3,750,000. 

$187,000. 

$150,000. 
$1 ,800,000. 
$1,200,000. 

$2,700,000. 

$685,000. 
$1 ,400,000. 

$750,000. 
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600578  755  WORCESTER- 

RECONSTRUCT  I  ON  /  S  I  GNALI  ZAT  I  ON 
CAMBRIDGE  STREET  6  SOUTHBRIDGE 
STREET 


$750,000. 


$ .    NFA  NFA 


1999  CMRPC 


4067  WORCESTER-  UNION  STATION  $4,513,000. 
602327         4  307  YARMOUTH-  RECONSTRUCTION,   HIGGINS  $1,250,000. 
CROWELL  ROAD  FROM  WILLOW  STREET  TO 
ROUTE  28 


$.  NFA  NFA 
$.   NFA  NFA 


1999  CMRPC 
1999  CCC 


602326  1284  YARMOUTH-  RECONSTRUCTION,  WILLOW 

STREET  400  FT.  NORTH  OF  ROUTE  6  TO 
BARNSTABLE  T.L. 


$2,000,000. 


$.   NFA  NFA 


1999  CCC 


3440  YARMOUTH-  RTE  6  /  EXIT  7  ACCESS 
IMPROVEMENTS 


$1,400,000. 


$.  NFA 


NFA 


1999  CCC 


$625,923,703. 
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602577  44  95  ABINGTON-  HIGHWAY  RECONSTRUCTION 

LINWOOD  ST. ,MILL  ST. TO  AMES  NORWELL 
STATE  PARK  2 . 4  KM 

600645  885  ACUSHNET-  BRIDGE  REPLACEMENTS,  BR# 

A-03-003,  A-03-007  &  A-03-008 
HAMLIN  STREET  OVER  THE  ACUSHNET 
RIVER 

602164         4036  ADAMS-  BRIDGE  REHABILITATION,  BR# 
A-04-011  DEAN  STREET  OVER  THE 
HOOSIC  RIVER 

4380  ADAMS-  RECONSTRUCT  WEST  RD .  £ 

FRIEND  ST.   FROM  RTE  8  TO  CHESHIRE 
TL 

602322         4357  AMESBURY-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 
A-07-008  OAK  STREET  OVER  THE  B&M 
RAILROAD    (ABANDONED  LINE) 


602033  3933 


AMESBURY-  ROADWAY  RECONSTRUCTION, 
ROUTE  150 


3641  AMHERST-  BRIDGE  ST  &  PINE  ST 

INTERSECTION  IMPROVEMENTS  (  CUSHMAN 
COMMON  ) 

4323  AMHERST-  EAST  PLEASANT  ST,  STRONG 
HILL,     RELOCATE  CLARK  HILL  RD  & 
SIGNALS 

3626  AMHERST-  MEADOW  ST.  BRIDGE 
RECONSTRUCTION   (  A-08-028  ) 

3624  AMHERST-  RECONSTRUCT  N.    EAST  ST  / 
HENRY  ST. 

602110         3998  AMHERST-  SAFETY  IMPROVEMENTS , ROUTE 
11 6, WEST  POMEROY  LN,POMEROY  LN 
INTERSECTION 

602589  4229  ASHFIELD-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 

ROUTE  116  OVER  SOUTH  RIVER 

080822  364  6  ASHFIELD-  CONWAY-  RETAINING  WALL 

REPAIRS  ON  ROUTE  116  ALONG  THE 
SOUTH  RIVER 

602228  4093  ATTLEBORO-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 

A-16-006  WATER  STREET  OVER  THE  TEN 
MILE  RIVER 

602158  3674  ATTLEBORO-  INTERSECTION 

IMPROVEMENT,   ROUTE  1  AT  MAY  STREET 

602487  4415  AUBURN-  BRIDGE  DECK  REHABILITATION, 

BR#  A-17-034  EASTBOUND  &  WESTBOUND 
ROUTE  1-90    (MASS  PIKE)   OVER  ROUTE 
1-290 

601975  3708  AUBURN-  RECONSTRUCTION  OF  RTE  12 

(SOUTHBRIDGE  ST.)    FROM  200  FT. 
SOUTH  OF  CHURCH  ST  TO  RTE  20 


$2,000,000. 
$1 ,200,000. 

$456,000. 

$2,900,000. 

$713,000. 

$1 ,000,000 . 
$330,000 . 

$380,000 . 

$210,000. 
$1,400,000. 
$490,000. 

$338,000. 
$250,000. 

$350,000. 

$250,000. 
$4,472,000. 

$1,700,000. 
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PROP_YEAR  RPA 
2000  CCC 


>02479 


101185 


105402 


1243  BARNSTABLE  -  DENNIS  EXTENSION  OF 
CAPE  COD  RAIL  TRAIL   (   PHASE  I  ) 

3971  BARNSTABLE  DENNIS  YARMOUTH  CAPE  COD 
RAIL  TIUUL   (  PHASE  II  ) 

2882  BARNSTABLE-  HWY  RECONSTR. , SERVICE 
ROAD  FROM  SANDWICH  TOWNLINE 
ESTRLY.TO  INT . OF  SHOOTFLYING  HILL 
RD.    7.0  KM. 

2884  BARNSTABLE-  OAK  ST., INT. OF  OAK  ST. 
AT  STATE  RTE  6  OVERPASS  N.ESTRLY. 
TO  THE  INT. WITH  STATE  ROUTE  132 
DIST.1.7  KM. 

1238  BARNSTABLE-  PHINNEYS  LN./HYANNIS 
RD.FROM  RTE  132N  ALONG  PHINNEY ' S 
LN./HYANNIS  RD  TO  RTE  6A  DIS.2.9 
KM. 

1234  BARNSTABLE-  RESURFACING  AND  RELATED 
WORK  ON  ROUTE  28  FROM  YARMOUTH  TL 
TO  HYANNIS  ROTARY 

2886  BARNSTABLE-  ROAD  WIDENING,  ROUTE 

132  (2  LANES  TO  4  LANES)  FROM  ROUTE 
6  TO  BEARSES  WAY   (2  MILES) 

4405  BARNSTABLE-  YARMOUTH  RD.  HWY 

RECONSTRUCTION,   FROM  STATE  RTE  28 
AT  YARMOUTH  RD.   TO  YARMOUTH  TOWN 
LINE  A  DISTANCE  OF  2 . 1  KM. 

2883  BARNSTABLE-HWY. RECONSTR. , OLD  STAGE 
RD.INT.   OAK  ST  AT  P;D  STAGE 

RD . S . ESTRLY . OF  OLD  STAGE  RD  AT  RTE 
28  2.5  KM. 

2901  BARNSTABLE-TRAFFIC  SIGNALS, 

STRAWBERRY  HILL  RD .    &  WEST  MAIN  ST. 

3700  BARNSTABLE-TRAFFIC  SIGNALS , NORTH 
ST. , MAIN  ST., W. MAIN  ST. 

1131  BEDFORD-  BILLERICA-  BURLINGTON- 
CROSBY  DRIVE   (PHASE  I) 

3157  BERNARDSTON-  BRIDGE  REHABILITATION, 
BR#  B-10-012  ROUTE  5  (SOUTH  STREET) 
OVER  BMRR  ## 

19  BEVERLY-  SALEM-  CONTRACT  #5  - 
BRIDGE  STREET  BYPASS  FROM 
WASHINGTON  STREET  TO  THORNDIKE 
STREET 

3885  BOSTON  REGION     RTE  1-93  ATMS 
SURVEILLANCE  SYSTEM 

3886  BOSTON  REGION  ITS  CENTER  OPERATING 
COSTS 

1165  BOSTON  I^GION  MOTORIST  ASSISTANCE 
PROGRAM 


$1,000,000. 
$1 ,000,000. 
$950,000. 

$300,000. 

$280,000. 

$2,650,000. 
$7,500,000. 
$1,500,000. 

$500,000. 

$300,000. 

$500,000. 
$3,500,000. 
$2,000,000. 

$15,000,000. 

$2,000,000. 
$1,000,000. 
$2,500,000. 
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4432  BOSTON  REGION-  METROPOLITAN  BOSTON 
ATIS  OPERATING  COSTS 

3903  BOSTON  TRAFFIC  SIGNAL  CONTROLLERS 
AT  44  LOCATIONS 

4444  BOSTON-  AMERICAN  LEGION  HIGHWAY 
600731  888  BOSTON-  BRIDGE  REHABILITATION,  BR# 

B-16-401  IPSWICH  STREET  OVER  THE 
MUDDY  RIVER 

011810  49  BOSTON-  BRIDGE  REHABILITATION, 

SULLIVAN  SQUARE  VIADUCT,  BR# 
B-16-245    (CANA)   NEW  RUTHERFORD 
AVENUE 

1647  BOSTON-  EXPRESSWAY  HOV  LANE 
OPERATING  EXPENSES 

601273         2953  BOSTON-  RECONSTRUCTION,  CAMBRIDGE 
STREET  FROM  COURT  STREET  TO  WEST 
CEDAR  STREET   (1600  FEET) 

601421         1245  BOURNE-  RESURFACING,   COUNTY  ROAD 
FROM  TROWBRIDGE  ROAD  TO  ROUTE  28A 

601420         3439  BOURNE-  RESURFACING,   SHORE  ROAD 

FROM  TROWBRIDGE  ROAD  TO  COUNTY  ROAD 

602743         4581  BOYLSTON-  RESURFACING  ON  ROUTE  70 

FROM  SHREWSBURY  TOWN  LINE  TO  CHURCH 
STREET   (BOYLSTON  CENTER)  DISTANCE 
OF  APPROX.    3.4  MILES 

602781         3704  BREWSTER-  DENNIS-  HARWICH-  ORLEANS- 
SAFETY  IMPROVEMENTS  TO  ROUTE  6 

600419  1050  BREWSTER-  RESURFACING  AND  RELATED 

WORK  ON  ROUTE  124    (HARWICH  ROAD) 

600420  1051  BREWSTER-  RESURFACING  AND  RELATED 

WORK  ON  ROUTE  39    (SOUTH  ORLEANS 
ROAD) 

601557         3265  BRIDGEWATER-  3R  PROJECT,   ROUTE  104 
(PLYMOUTH  STREET)    FROM  HAYWARD 
STREET  TO  HIGH  STREET 

095111  265  BRIDGEWATER-  EAST  BRIDGEWATER- 

RESURFACING  &  RELATED  WORK  ON  ROUTE 
16  FROM  R.R.    XING   (BRIDGEWATER)  TO 
E . BRIDGEWATER/WHITMAN  T.L. 

601280  3029  BRIDGEWATER-  HALIFAX-  BRIDGE 

REPLACEMENT,   BR#  B-23-007=H-02-001 
CHERRY  STREET  OVER  THE  TAUNTON 
RIVER 

601344  3651  BROCKTON-  3R  PROJECT,  FOREST 

AVENUE -WARREN  AVENUE  TO  BELMONT 
STREET 

601393         3267  BROCKTON-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 
B-25-060  BARTLETT  STREET  OVER 


$1 ,500,000. 
$1 ,500,000. 


$7,000,000. 
$536,251. 


$6,000,000. 

$800,000. 
$6,700,000. 

$1,230,000. 
$1,375,000. 
$1 ,000,000. 

$13,000,000. 
$600,000. 
$350 ,000 . 

$2,000,000. 

$1 ,500,000. 

$946,758. 

$900,000. 
$411,000. 
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i02280 


^02281 


SALISBURY  BROOK 

2607  BUCKLAND       CEMETARY  RD  BRIDGE  OVER 
CLESSON  BRK.   BR.  #B-28-15 

3451  CANTON-  ROAD  REHABILITATION, 

NEPONSET  STREET  FROM  ROUTE  1-95  TO 
THE  CANTON  VIADUCT 

4121  CAPEWIDE  PERMANENT  TRAFFIC  COUNTING 
STATIONS 

4406  CAPEWIDE  TRAFFIC  MONITORING  SYSTEM 
2609  CHARLEMONT-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 

C-05-006  MOUNTAIN  ROAD  OVER  MILL 

BROOK 

2608  CHARLEMONT-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 
C-05-026  SOUTH  RIVER  ROAD  OVER 
BOZZAH  BROOK 

1878  CHELMSFORD  -INTER  IMPROV.  6 
TURNPIKE  RD  &  MILL  RD 

2578  CHELMSFORD  NORTH  RD  IMPROVEMENTS 
2407  CHELMSFORD  NORTH  RD.   BRIDGE  OVER 
RTE.  495 

4012  CHESTER-  HUNTINGTON-  RESURFACING 
AND  RELATED  WORK  ON  A  SECTION  OF 
ROUTE  20 

24  45  CHICOPEE  FULLER  RD  RECON 
478  CHICOPEE-  HOLYOKE-  BRIDGE 

REPLACEMENT,   BR#  C-13-012=H-21-030 
ROUTE  116  OVER  CONNECTICUT  RIVER 
AND  B  &  M  RAILROAD  ## 

3604  CHICOPEE-  RECONSTRUCTION,   ROUTE  141 
(GRATTAN  STREET)   FROM  ROUTE  1-391 
TO  MONTGOMERY  STREET   (1.8  MILES) 

3163  COLRAIN-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 

C-18-012  ROUTE  112  (MAIN  ROAD)  OVER 
NORTH  RIVER 

3944  COLRAIN-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 
C-18-017  WHITE  ARCHAMBO  ROAD  OVER 
WEST  BRANCH  NORTH  RIVER 

4231  CONWAY-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 
C-20-013  REED  BRIDGE  ROAD  OVER 
SOUTH  RIVER 

4251  CONWAY-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 
C-20-013  REED  BRIDGE  ROAD  OVER 
SOUTH  RIVER 

4379  DALTON-  RECONSTRUCTION  OF 

HOUSATONIC  STREET  FROM  ROUTE  8&9  TO 
ROUTE  8 

4376  DALTON-  RECONSTRUCTION  OF  SOUTH 

STREET  FROM  ROUTE  8&9  TO  PITTSFIELD 
C.L. 


$300,000. 
$1 ,560,000. 

$130,000. 


$600,000. 
$544 ,000. 


$300,000. 


$180,000. 


$1 ,250,000. 
$1 ,000,000. 


$3,500,000. 


$1,500,000. 
$18,750,000. 


$4,000,000. 


$595,000. 


$392,000. 


$475,000. 


$475,000. 


$1 ,500,000. 


$1,500,000. 


$  .  NFA 
$.  NFA 

$  .  NFA 


$.  NFA 
$.  NFA 


$.  NFA 


$.  NFA 


$.  NFA 
$.  NFA 


$.  NFA 


$.  NFA 
$.  NFA 


$.  NFA 


$.  NFA 


$.  NFA 


$.  NFA 


$.  NFA 


$.  NFA 


NFA 


NFA 


NFA 


NFA 
NFA 


NFA 


NFA 


NFA 
NFA 


NFA 


NFA 
NFA 


NFA 


NFA 


$.   NFA  NFA 


NFA 


NFA 


NFA 


NFA 


2000  FRCOG 


2000  MAPC 


2000  CCC 


2000  CCC 
2000  FRCOG 


2000  FRCOG 


2000  NMCOG 


2000  NMCOG 
2000  NMCOG 


2000  PVPC 


2000  PVPC 
2000  PVPC 


2000  PVPC 


2000  FRCOG 


2000  FRCOG 


2000  FRCOG 


2000  FRCOG 


2000  BCRPC 


2000  BCRPC 


LO  N'rt)  ■ 


□DATE    : 9/24/98 

> 
> 

ID  #       DB  KEY  DESCRIP 


COMMONWEALTH  OF  MASSACHUSETTS 
STATEWIDE  TRANSPORTATION  IMPROVEMENT  PROGRAM 
FY  2000  -  NON  FEDERAL  AID  PROJECTS 

PROP  TOT  COST     PROP  FED  COST  FUNDING  SUB  CAT       PROP  YEAR  RPA 


602473 


600743 


049710 


600395 


602199 


600469 


601415 


601414 


601350 


601335 
601184 


601568 


601268 


601007 


4293  DARTMOUTH-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 
D-04-008  GULF  ROAD  OVER  THE 
APPONAGANSETT  RIVER 

848  DEDHAM-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 
D-05-011  MILL  LANE  OVER  MOTHER 
BROOK 

178  DEERFIELD-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 
D-06-004  NORTH  MAIN  STREET  OVER  THE 
B  &  M  RAILROAD 

2892  DENNIS  AIRLINE  RD .  RESURFACING 
3972  DENNIS  EASTHAM       CAPE  COD  RAIL 
TRAIL 

1254  DENNIS  RESURFACING  OIX)  BASS  RVR  RD 
(SETUCKET  RD  -  RTE  6A) 

907  DENNIS-  RESURFACING  AND  RELATED 

WORK  ON  ROUTE  134  (EAST-WEST  DENNIS 
ROAD) 

1882  DRACUT-  REHABILITATION,  LAKEVIEW 
AVENUE 

964  DUXBURY-  SIGNAL  INSTALLATION,  ROUTE 
14    (CONGRESS  STREET)    6  LINCOLN 
STREET 

1184  EAST  BRIDGEWATER-  3R  PROJECT,  ROUTE 
14    (OAK  STREET)    FROM  WASHINGTON 
STREET  TO  HANSON  T.L. 

1185  EAST  BRIDGEWATER-  3R  PROJECT, 
WASHINGTON  STREET  FROM  WHITMAN  T.L. 
TO  CENTRAL  STREET  &  OAK  STREET  FROM 
WASHINGTON  ST  TO  HANSON  TL 

2854  EAST  LONGMEADOW-  RECONSTRUCTION, 

ELM  STREET  FROM  SPRINGFIELD  C.L.  TO 
CENTER  SQUARE  ROTARY 


4324  EASTHAMPTON-  NORTHAMPTON- 
RAIL  TRAIL 


MANHAN 


3471  EASTON-  3R  PROJECT,   BAY  ROAD 

3159  ERVING-  BRIDGE  REHABILITATION,  BR# 
E-10-013  ROUTE  2  OVER  CVRR  £ 
E-10-016  ROUTE  2  OVER  ROUTE  63  ## 

3160  ERVING-  MONTAGUE-  BRIDGE 
REHABILITATION,  BR# 

E-10-002=M-28-004  ROUTE  63  (BRIDGE 
STREET)   OVER  MILLERS  RIVER 

4232  ERVING-  MONTAGUE-  CONVERSION  OF 

BRIDGE  TO  PEDESTRIAN/BICYCLE,  BR# 
E-10-001=M-28-014  EAST  MINERAL  ROAD 
OVER  THE  MILLERS  RIVER 

2711  FAIRHAVEN-  RECONSTRUCTION,  MAIN 
STREET  FROM  HUTTLESTON  AVE  TO 
CHURCH  ST 


$940,000. 


$597,000. 


$1,000,000. 


$190,000. 
$630,000. 


$180,000. 
$1 ,320,000. 

$2,000,000. 
$300,000. 

$200,000. 

$350,000. 

$1,900,000. 
$3,000,000. 


$310,000. 
$3,000,000. 


$1 ,210,000. 
$278,000. 
$850,000. 
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502622 


•01585 


i02271 


I009B8 


4564  FALL  RIVER  SOMERSET-  BRIGHTMAN  ST 
BRIDGE  COTRACT  4    (  ADVANCE 
CONSTRUCTION  ) 

3675  FALL  RIVER-  RESURFACING  &  RELATED 
WORK,   ROUTE  79  STA.    11+57  TO 
142+42.79  &  266+00  TO  362+50  (4.3 
MILES) 

3433  FALMOUTH  JONES  RD .   SIGNAL  UPGRADING 
1261  FALMOUTH  SHINING  SEA  BIKEWAY  EXT. 
(PHASE  III) 

1216  FALMOUTH-  BRIDGE  REHABILITATION, 
BR#  F-3-19  MEADOW  NECK  ROAD  OVER 
MOONAKIS  RIVER 

4304  FALMOUTH-  INTERSECTION  IMPROVEMENTS 
AT  7  LOCATIONS 

4407  FALMOUTH-  INTERSECTION 

IMPROVEMENTS;  RTE  151  @  SAM  TURNER 
RD 

2091  FALMOUTH-  RESURFACING  AND  RELATED 
WORK  ON  ROUTE  28  FROM  INTERSECTION 
OF  SANDWICH  ROAD  TO  MASHPEE  T.L. 

3913  FRAMINGHAM-  RECLAMATION  &  SELECTED 
RECONSTRUCTION,  WARREN 
ROAD/DENNISON  AVENUE   (5000  FEET) 

3684  FRANKLIN-  MANSFIELD- 
RECONSTRUCTION,   ROUTE  1-495  SB  FROM 
FRANKLIN  110+00  TO  NORTON  T.L. 

2321  FRANKLIN-  RECONSTRUCTION  OF  POND 
STREET  AND  A  SECTION  OF  OLD  WEST 
CENTRAL  STREET 

4573  GARDNER-  RESURFACING,  GREEN  STRET 
FROM  MATTHEWS  STREET  NORTHERLY  TO 
ROUTE  140 

3173  GILL-  MONTAGUE-  BRIDGE 
REHABILITATION,  BR# 
G-04-010-M-28-031  TURNERS  FALLS 
ROAD  OVER  CONNECTICUT  RIVER  ## 

3632  GRANVILLE-  BRIDGE  REPLACEMENT:  OLD 
WESTFIELD  RD.    /  TILLOSTON  BRK. 

474  GREENFIELD-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 
G-12-021  ALLEN  STREET  OVER  THE  B  & 
M  RAILROAD 

4228  GREENFIELD-  TEMPLETON-  SAFETY 
IMPROVEMENTS  ON  ROUTE  2 

3174  6ROVELAMD-  HAVERHILL-  BRIDGE 
REHABILITATION,  BR# 

G-15-001=H-12-012  ROUTE  97  £  ROUTE 
113  OVER  THE  MERRIMACK  RIVER  (BATES 
BRIDGE)    ##      (  HPP  PROJECT  ) 


$66,000,000. 


$7,500,000. 


$142,092. 
$300,000. 


$500,000. 

$100,000. 
$240,000. 

$3,600,000. 

$700,000. 

$10,000,000. 

$6,970,791. 

$500,000. 

$14,037,000. 

$300,000. 
$452,000. 

$3,000,000. 
$7,000,000. 

i :      '  6 


$.  NFA 


$.  NFA 


$.  NFA 
$.  NFA 


$.  NFA 

$.  NFA 
$.  NFA 

$.  NFA 

$.  NFA 

$.  NFA 

$.  NFA 

$.  NFA 

$.  NFA 

$.  NFA 
$.  NFA 

$.  NFA 
$.  NFA 


NFA 


NFA 


NFA 
NFA 


NFA 


NFA 


NFA 


NFA 


NFA 


NFA 


NFA 


NFA 


NFA 


NFA 


NFA 


NFA 


NFA 


2000  SRPEDD 


2000  SRPEDD 


2000  CCC 
2000  CCC 


2000  CCC 


2000  CCC 


2000  CCC 


2000  CCC 


2000  MAPC 


2000  SRPEDD 


2000  MAPC 


2000  MRPC 


2000  FRCOG 


2000  PVPC 


2000  FRCOG 


2000  FRCOG 


2000  MVPC 


□DATE    :  9/24/98 

> 
> 


ID  # 


DB  KEY  DESCRIP 


COMMONWEALTH  OF  MASSACHUSETTS 
STATEWIDE  TRANSPORTATION  IMPROVEMENT  PROGRAM 
FY  2000  -  NON  FEDERAL  AID  PROJECTS 

PROP  TOT  COST     PROP  FED  COST  FUNDING  SUB  CAT       PROP  YEAR  RPA 


AH 


018115  68  HAMILTON-  BRIDGE  REPLACEMENT,   BR#  $641,000. 

H-03-001  CUTLER  ROAD  OVER  THE  B  &  M 
RAILROAD 

601182         1952  HAMILTON-  RECONSTRUCTION,  ROUTE  lA  $1,600,000. 
(BAY  ROAD) ,  ASHBURY  STREET,  WALNUT 
ROAD 

1264  HARWICH  RESURFACING  ROUTE  124  $1,144,000. 
4310  HARWICH-  RTE  137  PHASE  IV  $500,000. 
600212  793  HAVERHILL-  ROADWAY  RECONSTRUCTION  $1,200,000. 

AND  RELATED  WORK  AT  THE 
INTERSECTION  OF  HILLDALE  AVENUE, 
BENNINGTON  STREET  AND  MONUMENT 
STREET    (  LAFAYETTE  SQUARE  ) 

3176  HAVERHILL-EIGHT  LOCATIONS  $2,000,000. 
122950         1021  HAWLEY-  RECONSTRUCTION  OF  WEST  $2,000,000. 
HANLEY  ROAD   (ROUTE  8 A)   FROM  SEARS 
ROAD  SOUTHERLY  TO  PUDDING  HOLLOW 
ROAD 

602536         4513  HOLYOKE-  BRIDGE  REPLACEMENT,   BR#  $2,000,000. 
H-21-016  LYMAN  STREET  OVER  SECOND 
LEVEL  CANAL 

601907         4179  HUDSON-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR#  $816,000. 
H-25-005  BROAD  STREET  OVER  ASSABET 
RIVER 

601906         4451  HUDSON-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR#  $471,000. 
H-25-008  COX  STREET  OVER  ASSABET 
RIVER 

600758         3034  KINGSTON-  DECK  REPLACEMENT,   BR#  $500,000. 
K-01-13A  ROUTE  3A  (MAIN  STREET) 
OVER  ROUTE  3 

600413  925  KINGSTON-  RESURFACING  AND  RELATED  $429,000. 

WORK  ON  ROUTE  27    (PEMBROKE  STREET) 

602161         4077  LAKEVILLE-  BRIDGE  REHABILITATIONS,  $3,100,000. 
BR#  L-Ol-OlO  HIGHLAND  AVENUE  OVER 
N.B.   ROUTE  140  &  L-10-014  HIGHLAND 
AVE.   OVER  S.B.   ROUTE  140 

602275         3723  LEICESTER-  MILLING  &  RESURFACING  $1,600,000. 
WITH  BOX  WIDENING  ON  ROUTE  56  ( 
PHASE  I)    NORTH  MAIN  STREET  AND 
PAXTON  STREET) 

601886  3593  LENOX-  RESURFACING  S  RELATED  WORK,  $1,000,000. 

ROUTE  7 A   (KEMBLE  STREET)    FROM  RTE  7 
TO  RTE  183 

601845         3655  LOWELL-  BRIDGE  RECONSTRUCTION,  BR#  $5,342,000. 
L-15-021  TEXTILE  AVENUE  OVER  THE 
MERRIMACK  RIVER  AND  NORTHERN  CANAL 

601475         3314  LOWELL-  BRIDGE  RECONSTRUCTION,   BR#  $2,000,000. 
L-15-060  ROUTE  110 

SB/LOWELL-LAWRENCE  BLVD  £  L-15-061 
ROUTE  38  NB/LOWELL-LAWRENCE  BLVD. 
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COMMONWEALTH  OF  MASSACHUSETTS 
STATEWIDE  TRRNSPORTATION  IMPROVEMENT  PROGRAM 
FY  2000  -  NON  FEDERAL  AID  PROJECTS 

PROP  TOT  COST     PROP  FED  COST  FUNDING  SUB  CAT 


PROP_YEAR  RPA 

2000  NMCOG 


2000  MRPC 


602204 


01062 


12650 


06901 


3994  LOWELL-  HIGHWAY  LIGHTING  UPGRADE, 
UNIVERSITY  AVENUE  0  VFW  PARKWAY 
(ROUTE  110) 

4124  LUNENBURG-  BOX 

WIDENING/M&R/ISOLATED  FULL-DEPTH 
RECONST /DRAINAGE / S I DEWALK 
WORK, ROUTE  13 (ELECTRIC  AVE) 

3912  LYNN-  SIGNAL  UPGRADING,    6  LOCATIONS 
(CONTRACT  C) 

771  MARLBOROUGH-  RECONSTRUCTION  OF  WEST 
MAIN  STREET   (ROUTE  20)  BETWEEN 
BEACH  STREET  AND  GRANGER  BOULEVARD 
(3,100  FEET) 

3279  MEDFORD-  PARK  £  RIDE  SPACES  AT 
WELLINGTON  STATION 

3678  MIDDLEBOROUGH- 

RECONSTRUCTION/WIDENING  ROUTE  18/28 
(BEDFORD  STREET)   BETWEEN  RT. 
18/28/44  CIRCLE  AND  RT. 
18/28/CAMPANELLI  DRIVE 

1125  MIDDLETON-  SAFETY 

IMPROVEMENTS/CHANNELIZATION  ROUTE 
114    (NORTH  MAIN  STREET) 

1996  MILLIS-  ROADWAY  RECONSTRUCTION  ON  A 
SECTION  OF  ROUTE  109  FROM  SPRING 
STREET  TO  THE  MEDFIELD  T.L. 
(RD  RECON  RT.    109  FR  PLEASANT  ST  TO 
MEDFIELD  TL) 


53 


285 


2510 
752 


MILLVILLE-  ROADWAY  RECONSTRUCTION 
INCLUDING  5  BRIDGE  RECONSTRUCTIONS, 
BR#  M-24-001,  M-24-002,  M-24-003, 
M-24-006  &  M-24-007 

MILTON-  RESURFACING/RECONSTRUCTION 
OF  ROUTE  28    (RANDOLPH  AVENUE)  FROM 
REEDSDALE  ROAD  TO  MILTON/QUINCY 
T.L. 

MONTAGUE     SIXTH  ST  BRIDGE  #  M-28-16 
MONTAGUE-  BRIDGE  REPLACEMENTS,  BR# 
M-28-022  SOUTH  FERRY  ROAD  OVER 
SAWMILL  RIVER  &  BR#  M-28-023  MEADOW 
ROAD  OVER  SAWMILL  RIVER 


1552  MONTAGUE-  RECONSTRUCTION, 

GREENFIELD  ROAD  FROM  TURNERS  FALLS 
ROAD  TO  STA.   378-t-OO    (3.49  MILES) 

3006  NANTUCKET  OLD  SOUTH  RD .   BIKE  PATH 
4596  NANTUCKET  REGION  INFRASTRUCTURE 
IMPROVEMENTS 

2718  NEW  BEDFORD-  RECONSTRUCTION,  RT.18 
(ACUSHNET  AVENUE)    FROM  MM  4 . 7  TO  MM 
6.5    (9600  FEET) 

4046  NEW  MARLBOROUGH-  COUI«TY  RD 


$500,000. 

$1,300,000. 

$950,000. 
$2,000,000. 

$2,500,000. 
$600,000. 

$1,200,000. 
$1,700,000. 

$4,000,000. 
$2,250,000. 


$1,000,000. 
$741,000. 


$2,500,000. 


$320,000. 
$400,000. 


$1,800,000. 


$250,000. 
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Li 


-  8 


□DATE   :  9/24/98 

> 

> 

ID  #       DB  KEY  DESCRIP 


COMMONWEALTH  OF  MASSACHUSETTS 
STATEWIDE  TRANSPORTATION  IMPROVEMENT  PROGRAM 
FY  2000   -  NON  FEDERAL  AID  PROJECTS 

PROP  TOT  COST     PROP  FED  COST  FUNDING  SUB  CAT       PROP  YEAR  RPA 


RESURFACING 

601192  3000  NEWBURYPORT-  ROADWAY  REHABILITATION 

&  SIGNAL  UPDATE,  ROUTE  lA  (HIGH 
STREET) 

601899  3901  NEWTON-  RECONSTRUCTION,   ROUTE  30 

(COMMONWEALTH  AVENUE)   FROM  BOSTON 
C.L.   TO  GRANT  AVENUE 

601387         3454  NORFOLK-  3R  PROJECT,   UNION  STREET, 
MAIN  STREET  £  ROCKWOOD  ROAD 

601707         3133  NORTH  ADAMS-  BRIDGE  REPLACEMENT, 

BR#  N-14-004  PROTECTION  AVENUE  OVER 
THE  HOOSIC  RIVER 

4375  NORTH  ADAMS-  EAGLE  ST. 

RECONSTRUCTION  FROM  UNION  ST.  TO 
HOSPITAL  AVE. 

4378  NORTH  ADAMS-  FRANKLIN  ST.  RECOM. 
FROM  EAGLE  TO  GLEN 

4377  NORTH  ADAMS-  HOUGHTON  ST.  RECON 
FROM  RIVER  TO  NORTH 

602538  4514  NORTHAMPTON-  BRIDGE  REPLACEMENT, 

BR#  N-1 9-023  BLISS  STREET  OVER  THE 
MILL  RIVER 

602494  4417  NORTHBRIDGE-  BRIDGE 

REHABILIATIONBR#N-21-006  RIVERDALE 
ST. OVER  BLACKSTONE  RIVER  RIVERDALE 
ST . BR . &APPROACHES  EXT . FROM  QUAKER 
INT. 


601565 


602213 


3720 
3260 


601573  3518 


1274 
4408 


3642 


NORTHBRIDGE-  DOUGLAS  RD .  BRIDGE 
NORTHFIELD-  RECLAMATION,   ROUTE  63 
FROM  THE  ERVING  T.L.   NORTH  4.4 
MILES 

NORTON-  3R  PROJECT,   BARROWS  STREET 
FROM  TAUNTON  AVENUE  TO  WORCESTER 
STREET 

ORLEANS  RESURFACING  ROUTE  39 
ORLEANS-  SAFETY 
IMPROVEMENT / I NTERSECT I ON 
UPGRADING, ROUTES  28  AND  6 A 

PALMER-  RTE  20  /  RTE  181  /  SHEARER 
ST  INTERSECTION  IMPROVEMENTS 


602142  4194   PEABODY-  RESURFACING  AND  RELATED 

WORK  ON  A  SECTION  OF  ROUTE  114 

3330  PELHAM-  HARKNESS  RD .  RECON. 
1897  PEPPERELL  -INTER  IMPROV.    8  RTE ' S . 
Ill   £  119 

3477  PEPPERELL-  RECONSTRUCT  GROTON  ST 
BRIDGE  OVER  NASHUA  RIVER 

602270         3480  PEPPERELL-  ROUTE  113,  (TOWNSEND 


$2,500,000. 

$1 , 600 ,000 . 

$1,239,445. 
$880,000. 

$160,000. 

$180,000. 
$120,000. 
$1 ,200,000. 

$1,400,000. 


$750,000. 
$1,500,000. 


$320,000. 


$85,000. 
$350,000. 


$500,000. 
$250,000. 


$1,000,000. 
$300,000. 


$500,000. 
$2,000,000. 
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COMMONWEALTH  OF  MASSACHUSETTS 
STATEWIDE  TRANSPORTATION  IMPROVEMENT  PROGRAM 
FY  2000  -  NON  FEDERAL  AID  PROJECTS 

PROP  TOT  COST     PROP  FED  COST  FUNDING  SUB  CAT       PROP  YEAR  RPA 


STREET) 

601078         2532  PITTSFIELD-  RESURFACING  AND  RELATED 
WORK  ON  ROUTE  7    (SOUTH  STREET)  FROM 
CROFUT  STREET  TO  PARK  SQUARE  (0.7 
MILE) 

12363         3727  PRINCETON-  RECONSTRUCTION,  MOUNTAIN 
ROAD 

11942         4452  QUINCY-  CONSTRUCTION  OF  QUINCY 
CENTER  CONCOURSE  INCLUDING  BR# 
Q-01-055  QUINCY  CENTER  CONCOURSE 
ROADWAY  OVER  PARKING  LOT  £  MBTA 

10390  901  RAYNHAM-  RESURFACING  AND  RELATED 

WORK  ON  A  SECTION  OF  ROUTE  104 

8000  325  REVERE-  BRIDGE  REHABILITATION,  BR# 

R-05-011  REVERE  STREET  OVER  THE  B  & 
M  RAILROAD 

7700         2949  REVERE-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 
R-05-004  ROUTE  lA  (BEACH  STREET) 
OVER  THE  MBTA  AND  B  &  M  RAILROAD 

2066         4195  REVERE-  RECONSTRUCTION  OF  TIDE 
GATES  AND  STOP-LOGS  ON  ROUTE  1 
CULVERT  WHERE  TOWN  LINE  BROOK  FLOWS 
INTO  PINES  RIVER 


3928 


SALISBURY-  RECONSTRUCTION,  ROUTE  1 
(LAFAYETTE  ROAD) 


102057         3595  SANDISFIELD-  BRIDGE  REPLACEMENT, 
BR#  S-03-009  HAMMERTOWN-MONTVILLE 
ROAD  OVER  CLAM  RIVER 


2535 


SANDWICH  TOWN  HALL  SQUARE 
PRESERVATION 


01513         4026  SAU6US-  INTERCHANGE  RECONSTRUCTION, 
WALNUT  STREET  AT  ROUTE  1  (PROJECT 
B)    -  PHASE  II 

00467         2779  SEEKONK-  SAFETY  IMPROVEMENTS  ON 
ROUTE  6    (HIGHLAND  AVENUE)  FROM 
ROUTE  114A   (FALL  RIVER  AVENUE)  TO 
COMMERCE  WAY    (SECTION  III)) 

:01485         3128  SHEFFIELD-  ROADWAY  REHABILITATION, 
COUNTY  ROAD  FROM  HEWINS  STREET  TO 
THE  NEW  MARLBOROUGH  T.L.  (3.1 
MILES) 

i01666         2991  SHELBURNE-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 
S-11-008  COLRAIN-GREENFIELD  ROAD 
OVER  STEWART  BROOK 

;00690         1102  SHREWSBURY-  RECONSTRUCTION  "3R"  ON 
RT.140   (GRAFTON  STREET) 


3637 


SOUTH  HADLEY-  RECONSTRUCTION  OF 
LATHROP/ALVORD/BRAINERD/LYMAN  STS. 


$750,000. 

$3,150,000. 
$6,000,000. 

$2,000,000. 
$2,000,000. 

$5,000,000. 

$300,000. 

$3,000,000. 
$157,000. 

$500,000. 
$2,000,000. 

$1,500,000. 
$1 ,300,000. 

$686,000. 

$2,000,000. 
$5,000,000. 
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ID  #       DB  KEY  DESCRIP 


PROP_TOT_COST     PROP_FED_COST  FUNDING  SUB_CAT       PROP_YEAR  RPA 
$800,000.  $,   NFA  NFA  2000  PVPC 


1636  SOUTHAMPTON-EAST  ST  RECON . 
10  TO  HOLYOKE  CITY  LINE 


FROM  RTE 


601109 


601473 


601474 


600351 


602556 


602512 


602384 


601177 


105121 


125298 


3635  SOUTBHICK-  BRIDGE  REPLACEMENT: 
POINT  GROVE  RD.    ;   NORTH  POND  TO 
MIDDLE  POND 

3730  SPENCER-  RTE  31    (  MAPLE  ST  / 
CHARLTON  RD  )  RECONSTRUCTION 

3636  SPRINGFIELD-  COOLEY  ST 
RECONSTRUCTION  ALLEN  ST.   TO  E. 
LON(»lEADOW 

3639  SPRINGFIELD-  RECONSTRUCT  PLUMTREE 
RD . :   BRADLEY  TO  ALLEN 

4145  STATEWIDE  DESIGN  &  ROW 

2768  STOU6HTON-  RESURFACING  AND  RELATED 
WORK  ON  ROUTE  138  FROM  CANTON  TL  TO 
300'   NORTH  OF  THOMAS  STREET 

3204  TAUNTON-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 
T-01-018  WEST  BRITTANIA  ST.  OVER 
MILL  RIVER  &  T-01-019  WEST 
BRITTANIA  ST.    OVER  MILL  RIVER  CANAL 

3205  TAUNTON-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 
T-01-018  WEST  BRITTANIA  STREET  OVER 
MILL  RIVER 

801  TAUNTON-  RESURFACING  AND  RELATED 

WORK  ON  ROUTE  138    (SOMERSET  AVENUE, 
WEIR  STREET,  BROADWAY,  LAWTON 
STREET) 

4295  TAUNTON-  TRAFFIC  SIGNALS,   ROUTE  140 
SIGNALIZE  COMMON  DRIVEWAY,  MHD 
DIST.5  OFFICE  £  BRISTOL-PLY 

REG. TECH.  SCHOOL 

1278  TRURO  RESURFACING  RTE  6A  (SHORE  RD) 

1279  TRURO-  HWY . RECONSTRUCTION , OLD 
COUNTY  RD.   STARTING  AT  WELLFLEET 
TOWN  LINE  &  PROCEEDS  NORTHERLY  TO 
THE  JNCT.OF  DEPOT  RD.DIST.4.3 

3997  TYNGSBOROUGH-  COMPANION  BRIDGE  OVER 
MERRIMACK  RIVER 

4296  WAREHAM-  BRIDGE  REHABILITATION,  BR# 
W-06-017  MAIN  STREET  OVER  THE  EAST 
RIVER 

4238  WARWICK-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 
W-08-004  ROUTE  78    (ORANGE  ROAD) 
OVER  ORCUTT  BROOK 

284  WAYLAND-  BRIDGE  REHABILITATION,  BR# 
W-11-001  ROUTE  20  OVER  THE  SUDBURY 
RIVER 

4114  WEBSTER-  SCHOOL  ST  RECONSTRUCTION 
1134  WELLESLEY-  DRAINAGE  IMPROVEMENTS 

ALONG  ROUTE  9  BOULDER  BROOK  CULVERT 


$300,000. 

$1,000,000. 
$400,000. 

$1,400,000. 


$20,000,000. 
$500,000. 


$1,000,000. 


$600,000. 


$680,000. 


$100,000. 


$640,000. 
$230,000. 


$5,000,000. 
$850,000. 

$400,000. 

$1,100,000. 


$900,000. 
$1 ,000 ,000 . 
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600712         1147  WELLESLEY- 

RECONSTRUCTION/RECLAIMATION,  ROUTE 
16    (WASHINGTON  STREET)  FROM 
GRANTLAND  ROAD  TO  THE  NEWTON  T.L. 
(1  MILE) 

601854         2088  WEST  BRIDGEWATER-  RECONSTRUCTION, 
MANLEY  STREET  FROM  ROUTE  106  (WEST 
CENTER  ST.)    TO  BROCKTON  T.L.  ## 

2467  WEST  SPRINGFIELD       MORGAN  RD  RECON 
602054         3582  WEST  STOCKBRIDGE-  BRIDGE 

REPLACEMENTS,  BR#  W-22-006  HARRIS 
STREET  /  WILLIAMS  RIVER  &  W-22-015 
PITTSFIELD  ROAD  /  CONE  BROOK 

2978  WESTFIELD  MAIN  ST  RECON   (  RTE  20  ) 
4,430  FT. 

2977  WESTFIELD  RTE  10/202  IMPROVEMENTS 
(  MILL  STREET  ) 

2129  WESTFORD  RTE  110  0  TADMUCK  RD 
INTERSECTION  IMPROVEMENTS 

602098         3669  WESTMINSTER-  RECONSTRUCTION , WEST 
MAIN  STREET 

3670  WESTMINSTER-  RESURFACING  AND 

RELATED  WORK  ON  A  SECTION  OF  SOUTH 
STREET 

4297  WESTPORT-  RESURFACING  AND  RELATED 
WORK  ON  A  SECTION  OF  ROUTE  88 

3464  WESTWOOD-  RECONSTRUCTION,  ROUTE  109 
(HIGH  STREET)  .FROM  GROVE  STREET  TO 
HARTFORD  STREET   (8000  FEET) 

319  WEYMOUTH-  SAFETY  IMPROVEMENTS  AT 
ROUTE  S3   (WASHINGTON  STREET)  « 
MIDDLE  STREET 

864  WILLIAMSTOWN-  BRIDGE  REPLACEMENT, 

BR#  W-37-001  COLE  AVENUE  OVER  THE  B 
&  M  RAILROAD 

4048  WILLIAMSTOWN-  ROUTE  2-ROUTE  7 

(RECONSTRUCT  INTERSECTION,  SIGNALS, 
ETC.)    £  TRUCK  ESCAPE  RAMP 

1858  WORCESTER-  INTERMODAL  CENTER  / 
UNION  STATION 

2073  WORCESTER-  RECONSTRUCTION  A 

SIDEWALKS,  RT.122A  (PROVIDENCE 
STREET) 

3441  YARMOUTH-     WINSLOW  GRAY  RD 
RESURFACING 

3442  YARMOUTH-  HIGHBANK  RD .  RESURFACING 
1283  YARMOUTH-  ROADWAY  RECONSTRUCTION  OF 

STATION  AVENUE,  REGIONAL  AVENUE  £ 


$1 ,500,000. 


$3,000,000. 


$825,000. 
$400 ,000 . 


$2,000,000. 
$1 ,000,000. 

$250,000. 

$800,000. 

$300,000. 

$650,000. 
$2,500,000. 

$300,000. 

$2,400,000. 

$1,000,000. 

$4,513,000. 
$850,000. 

$950,000. 


$250,000. 
$660,960. 
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LONG  POND  DRIVE  AT  ROUTE  6 
INTERCHANGE  TO  WOOD  ROAD 


602302  4309  YARMOUTH-  ROADWAY  RECONSTRUCTION  OF 

STATION  AVENUE,   REGIONAL  AVENUE  & 
LONG  POND  DRIVE  AT  ROUTE  6 
INTERCHANGE  TO  WOOD  ROAD 


$250,000. 


$ .    NFA  NFA 


2000  CCC 


4409  YARMOUTH-  STATION  AVE  PHASE  II 
4308  YARMOUTH-  STATION  AVE 

RECONSTRUCTION  -  PHASE  I 


$399,264. 
$1,968,672. 


$.  NFA 
$.  NFA 


NFA 
NFA 


2000  CCC 
2000  CCC 


$452,614,233. 


******** 

sum 
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COMMONWEALTH  OF  MASSACHUSETTS 
STATEWIDE  TRANSPORTATION  IMPROVEMENT  PROGRAM 
FY  2001   -  NON  FEDERAL  AID  PROJECTS 

PROP  TOT  COST     PROP  FED  COST  FUNDING  SUB  CAT 


PROP_YEAR  RPA 

2001  SRPEDD 

2001  BCRPC 

2001  MVPC 

2001  MVPC 


60219B         4092  ACUSHNET-  RESURFACING  AND 

SIDEWALKS,   SOUTH  MAIN  STREET  - 
STATE  HIGHWAY 

602268  4036  ALFORD-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 
A-06-002  EAST  ROAD  OVER  SEEKONK 
BROOK 

601096         2970  AMESBURY-  NEWBURYPORT-  BRIDGE 
REHABILITATION,  BR# 

A-07-016=N-il-007  ROUTE  1-95  OVER 
THE  MERRIMACK  RIVER  ## 

602418         1896  AMESBURY-  RECONSTRUCTION,  DRAINAGE, 
SIGNALIZATION,   ON  ELM  STREET 

1631  AMHERST -RECONSTRUCT I ON  OF  EAST 
LEVERETT  RD  NEAR  CUSHMAN  RD 

'  502360         4358  ANDOVER-  SAFETY  &  CAPACITY 

IMPROVEMENTS,   ROUTE  28  (MAIN 
STREET)    FROM  WHEELER  STTREE  TO  THE 
SHAWSHEEN  RIVER 

i02301         2596  AVON-  RAODWAY  RECONSTRUCTION  ON 

WEST  MAIN  STREET  TO  BROCKTON/AVON 
TOWNLINE 

2903  BARNSTABLE  ATTUCK'S  LANE  EXTENSION 
FROM  PHINNEYS  LANE  TO  AIRPORT  ROT. 

i00601         1046  BECKET-  LEE-  RECONSTRUCTION  & 

RELATED  WORK  ON  ROUTE  20  (JACOBS 
LADDER  ROAD,  CAPE  STREET,  CHAPEL 
STREET,  WATER  STREET) 

129490  4455  BEDFORD-  BILLERICA-  BURLINGTON- 
CROSBY  DRIVE    (PHASE  I) 

100220         1140  BEVERLY-  RECONSTRUCTION  INCLUDING 
RESIGNALIZATION,  RANTOUL  STREET 
(ROUTE  lA)    FROM  CABOT  STREET 
(SOUTH)   TO  CABOT  STREET  (NORTH) 


776 


BEVERLY-  SALEM-  CONTRACT  #4 
STREET  TO  WASHINGTON  STREET 


FLINT 


2496  BILLERICA  LEXINGTON  £  BOSTON  RDS. 
INTERSECTION  IMPROVEMENTS 


3987  BILLERICA  TO  NH  LINE 
WIDENING  ## 


RTE  3 


4369  BILLERICA-  BOSTON  RD. 
RECONSTRUCTION  FROM  ANDOVER  RD .  TO 
FLOYD  ST. 

4370  BILLERICA-  SALEM  RD .    /  ANDOVER  RD. 
RECONSTRUCTION  FROM  GRAY  ST.  TO 
HARVARD  RD. 

4520  BOSTON  REGION     1-95,   RTE  1   &  RTE  3 
ATMS  SURVEILANCE  SYSTEM 

44  63  BOSTON  REGION  ADVANCED  TRAVERER 


$600,000. 
$518,000. 
$9,803,000. 

$2,500,000. 

$210,000. 
$2,500,000. 

$1 ,000,000. 

$2,500,000. 
$4 ,800,000. 

$3,000,000. 
$2,500,000. 

$3,000,000. 
$600,000. 
$28,600,000. 
$2,400,000. 

$1,600,000. 

$3,000,000. 

$1 ,500,000. 

(.1,  /vr^  -  1 
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COMMONWEALTH  OF  MASSACHUSETTS 
STATEWIDE  TRANSPORTATION  IMPROVEMENT  PROGRAM 
FY  2001   -  NON  FEDERAL  AID  PROJECTS 

PROP  TOT  COST     PROP  FED  COST  FUNDING  SUB  CAT       PROP  YEAR  RPA 


INFORMATION  SYSTEM 


4462  BOSTON  REGION  ITS  CENTER  OPERATING 
COSTS 


3390 


BOSTON  REGION  MOTORIST  ASSISTANCE 
PROGRAM  OPERATING  COSTS 


4465  BOSTON  REGION  SOUTHEAST  EXPRESSWAY 
HOV  LANE  OPERATION 

602163         3884  BOSTON-  BRIDGE  PAINTING,  BR« 
B-16-368  LONG  ISLAND  BRIDGE 

601274         3878  BOSTON-  RECONSTRUCTION,  TREMONT 

STREET  FROM  COURT  STREET  TO  STUART 
STREET   (3600  FEET) 

602247         4460  BOSTON-  ROADWAY 

RECONSTRUCT I ON , COMMONWEALTH  AVE ; 
KENMORE  SQ .   TO  PACKARD ' S  CORNER 

601104         3037  BRIDGEWATER-  RESURFACING  AND 

RELATED  WORK  ON  ROUTES  18  &  28  FROM 
MIDDLEBORO/BRIDGEWATER  TL  TO 
BRIDGEWATER  ROTARY 

600733  843  BRIMFIELD-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 

B-24-009  MONSON  ROAD  OVER  FOSKETT 
MILL  STREAM 

601340  2813  BROCKTON-  3R  PROJECT,  PROSPECT 

STREET -NORTH  WARREN  AVENUE  TO 
PLEASANT  STREET    (4,400  FEET) 

601642  2815  BROCKTON-  RESURFACING  &  RELATED 

WORK,  PERKINS  AVENUE  FROM  SUMMER 
STREET  TO  MAIN  STREET    (2,800  FT.) 

601645         1182  BROCKTON-  RESURFACING  &  RELATED 

WORK,    QUINCY  STREET  &  NORTH  QUINCY 
STREET  FROM  CENTER  STREET  TO  THE 
HOLBROOK  T.L.    (15,000  FT.)  ## 

601643  3653  BROCKTON-  RESURFACING  &  RELATED 

WORK,   TORREY  STREET  FROM  PEARL 
STREET  TO  THE  EASTON  T.L.  (2,700 
FT .  ) 

601183         2314  BROOKLINE-  SAFETY  IMPROVEMENTS, 
BEACON  STREET  FROM  ST.  MARY'S 
STREET  TO  THE  BOSTON  CL  (2.25 
MILES) 

602232  4239  BUCKLAND-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 

B-28-006  ROUTE  112    (ASHFIELD  ROAD) 
OVER  CLESSON  BROOK 

602316  4240  BUCKLAND-  CHARLEMONT-  RESURFACING 

AND  RELATED  WORK  ON  ROUTE  2  FROM  MM 
27 . 45  TO  MM  37 . 41 

3647  BUCKLAND-  HOG  HOLLOW  RD  BRIDGE 
#H-28-012   /  CLESSON  BROOK 


$1 ,000,000. 
$2,500,000. 
$950,000. 
$16,000,000. 
$4 ,500,000. 

$8,000,000. 

$2,700,000. 

$383,000. 
$500,000. 
$315,000. 
$2,200,000. 

$350,000. 

$5,000,000. 

$550,000. 
$5,000,000. 
$300,000. 


$.  NFA 

$.  NFA 

$.  NFA 

$.  NFA 

$.  NFA 

$.  NFA 


$.  NFA 


$.  NFA 


$.  NFA 


$.  NFA 


$.  NFA 


$.  NFA 


NFA 


NFA 


NFA 


NFA 


NFA 


NFA 


$.    NFA  NFA 


$.   NFA  NFA 


NFA 


NFA 


$.   NFA  NFA 


$ .    NFA  NFA 


NFA 


NFA 


NFA 


NFA 


2001  MAPC) 


2001  MAPC 


2001  MAPC; 


2001  MAPC 


2001  MAPC 


2001  MAPC 
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COMMONWEALTH  OF  MASSACHUSETTS 
STATEWIDE  TRANSPORTATION  IMPROVEMENT  PROGRAM 
FY  2001   -  NON  FEDERAL  AID  PROJECTS 


ID  # 
160065 


DB_KEY 
409 


3780 
3968 


DESCRIP 


PROP  TOT  COST     PROP  FED  COST  FUNDING  SUB  CAT       PROP  YEAR  RPA 


602659 


601468 


601469 


601199 


601442 


602127 


602141 


601312 


3950 
4416 


CAMBRIDGE-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 
C-01-013  WALDEN  STREET  OVER  THE  B  & 
M  RAILROAD  AND  MBTA 

CAPE  COD  REGION  HIGHWAY  PROJECTS 
CHARLEMONT  BUCKLAND  RTE  2 
RESURFACING 

CHARLEMONT-  AVERY  RD  /  HEATH  RD 
CHARLTON-  OXFORD-  ROUTE  20 
(STURBRIDGE  ROAD  IN  CHARLTON; 
SOUTHBRIDGE  ROAD  IN  OXFORD)  FROM 
RICHARDSON'S  CORNER  EASTERLY  TO  RT 
12 


1249  CHATHAM-  3R  PROJECT,   CROWELL  ROAD 
FROM  JUST  NORTH  OF  MEADOW  BROOK 
ROAD  TO  ROUTE  28 

1248  CHATHAM-  3R  PROJECT,   OLD  QUEEN  ANNE 
ROAD  FROM  ROUTE  28  TO  STEPPING 
STONES  ROAD    (1,865  L.F.) 

2545  CHELSEA-  RECONSTRUCTION,  EASTERN 
AVENUE  FROM  CENTRAL  AVENUE  TO 
BROADWAY   (7,000  FEET) 

1593  COLRAIN  -  ADAMSVILLE  REHAB  BRG 
C-18-08  /  NORTH  RIVER 

2612  COLRAIN  HEATH  RD  BRIDGE  OVER  NORTH 
RIVER    BR  #  C-18-13 


3948 


2992 


3650 
4468 


COLRAIN  HEATH  RD.  BRIDGE  OVER  NORTH 
RIVER    BR  #  C-18-020 

COLRAIN  WHITE  ARCHAMBO  BRIDGE 
C-18-20 

COLRAIN-  GREENFIELD  RD .  RESURFACING 
CONCORD-  BRIDGE  REHABILITATION,  BR# 
C-19-013  MONUMENT  STREET  OVER 
CONCORD  RIVER 


4469  CONCORD-  RECONSTRUCT I ON /SAFETY 
IMPROVEMENTS,   ROUTE  62  (MAIN 
STREET) 

4470  DANVERS-  PEABODY-  RESURFACING  AND 
RELATED  WORK  ON  A  SECTION  OF  ROUTE 
1    (NEWBURY  STREET/NEWBURYPORT 
TURNPIKE) 

3517  DARTMOUTH-  3R  PROJECT,  DARTMOUTH 
STREET 

849  DOVER-  NEEDHAM-  BRIDGE  REPLACEMENT, 
BR#  D-10-002=N-04-009  DOVER  ROAD 
OVER  THE  CHARLES  RIVER 

1890  DRACUT  -RECON/REL.   WORK  ON 
ARLINGTON  ST 


4371 


DRACUT-  ARLINGTON  ST.  /  MONTRAUP 
ST. 


$700,000. 


$5,169,514 . 
$5,000,000. 


$350,000. 
$11 ,000,000. 


$260,000. 

$200,000. 

$3,505,917. 

$300,000. 
$300,000. 
$300,000. 
$300,000. 


$750,000. 
$502,000. 


$1,000,000. 
$2,000,000. 

$2,100,000. 
$800,000. 

$1,200,000. 
$400,000. 
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All 


602201         3478  DRACUT-  INTERSECTION  IMPROVEMENTS, 
HILDRETH  STREET 

602200         1879  DRACUT-  RECONSTRUCT I ON /SAFETY 
IMPROVEMENTS,   NASHUA  ROAD 

602417  4431  DUXBURY-  HINGHAM-  HOT  IN  PLACE 

RECYCLING  &  MICRO-RESURFACING, 
ROUTE  3 

4242  ERVING-  RTE  2  REALIGNMENT 
602088         4471  EVERETT-  RECONSTRUCTION,  TREMONT 
STREET 

602383         4521  EVERETT-  ROADWAY  RECONSTRUCTION, 
TRAFFIC  SIGNAL  UPDATE, RTE  99  FROM 
FERRY  ST  TO  MALDEN  LINE 

601008         2826  FAIRHAVEN-  RECONSTRUCTION,  GREEN 
STREET  FROM  HUTTLESTON  AVE  TO 
BEACON  ST 

4565  FALL  RIVER  SOMERSET  -  BRIGHTMAN  ST 
BRIDGE  CONTRACT  5  (ADVANCE 
COSTRUCT  ) 

600747  934  FALL  RIVER-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 

F-02-019  WEAVER  STREET  OVER  THE 
PCRR 

602553         4574  FITCHBURG- (TS) AND  HIGHWAY  RECON. 

MINOR  WIDENING (HM) RTE  2A   (MAIN  ST) 

092000         1672  FRANKLIN-  RTE  140  RELOCATION, 

INCLUDING  BR#  F-08-005  ROUTE  140  / 
CONRAIL    (UNIONVILLE  BRIDGE)    &  BR# 
F-08-026  ROUTE  140  /  1-495 


602358  1554 


133850 


602313 


600404 


114805 


363 


GILL-  RECONSTRUCTION,  MAIN  ROAD 
FROM  NORTHFIELD  TL  SOUTHERLY  TO 
WOOD  AVENUE 

GLOUCESTER-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 
G-05-009  THACHER  ROAD    (ROUTE  127A) 
OVER  GOOD  HARBOR  BEACH  CREEK 


601537         3481  GOSHEN-  RECONSTRUCTION  £  RELATED 

WORK,    SOUTH  CHESTERFIELD  ROAD  FROM 
SOUTH  MAIN  STREET  TO  CHESTERFIELD 
T.L. 


3960 
4044 


916 


317 


GRANVILLE  RECONSTRUCT  WILDCAT  RD 
GREAT  HARRINGTON-  RESURFACING  AND 
RELATED  WORK  ON  A  SECTION  OF  ROUTE 


HANOVER-  RESURFACING  AND  RELATED 
WORK  ON  ROUTE  123    (WEBSTER  STREET) 

HANOVER-  ROUTE  123  e  ROUTE  53  (MAIN 
STREET)    -  SIGNALS  AND  MINOR 
GEOMETRIC  CHANGES 


4312  HARWICH-  LOWER  COUNTY  RD 


$300,000. 
$1 ,500,000. 
$3,200,000. 


$5,000,000. 
$600,000. 


$3,500,000. 

$1,600,000. 

$22,000,000. 

$200,000. 

$275,000. 
$18,000,000. 

$3,000,000. 

$300,000. 
$2,500,000. 


$500,000. 
$2,000,000. 


$1,800,000. 
$150,000. 


$1,166,000. 
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COMMONWEALTH  OF  MASSACHUSETTS 
STATEWIDE  TRANSPORTATION  IMPROVEMENT  PROGRAM 
FY  2001   -  NON  FEDERAL  AID  PROJECTS 


ID  #       DB_KEY  DESCRIP 

RESURFACING 

1560  HEATH  COLRAIN  RD  PAVE  &  CULVERT 

RESTOR  2  MILES    (SEE  ADAMSVILLE  RD, 
COLRAIN) 

2866  HOLYOKE  LYNDEN  ST  INTERSECTION 
IMPROVEMENTS 

601472         4472  HULL-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 

H-26-003  FITZPATRICK  WAY  OVER  TIDAL 
INLET 

1601397         3156  KINGSTON-  ROADWAY  fi  TRAFFIC  SIGNAL 
INSTALLATION,    EXTENSION  OF  SMITH 
LANE  TO  ROUTE  3A 

601846         3682  LAKEVILLE-  MIDDLEBORO-  RESURFACING, 
ROUTE  105 


PROP  TOT  COST     PROP  FED  COST  FUNDING  SUB  CAT       PROP  YEAR  RPA 


135850 


368  LAKEVILLE-  MIDDLEBOROUGH-  BRIDGE 
REPLACEMENT,  BR#  L-01-003=M-18-021 
VAUGHN  STREET  OVER  THE  NEMASKET 
RIVER 

1034  LAKEVILLE-  RELOCATION  OF  ROUTE  79 
(RHODE  ISLAND  ROAD)    2,069  FT. 

2748  LAKEVILLE-  RESURFACING  AND  RELATED 
WORK  ON  ROUTE  18  FROM  MIDDLEBORO  TL 
TO  ROUTE  105 


420 


LANCASTER-  LEOMINSTER-  ROUTE 

2 /HARVARD  STREET  INTERCHANGE  ## 


1765  LANESBOROUGH  -RESURF/DRAIN  RPR.  OLD 
CHESHIRE  RD 

3256  LANESBOROUGH-  BERKSHIRE  MALL  ROAD 
RECONSTRUCT I ON 

3586  LANESBOROUGH-  MINER  RD.   BRIDGE  OVER 
TOWN  BROOK 

1126  LAWRENCE-  RECONSTRUCTION  OF  ROUTE 
114    (WINTHROP  AVENUE) 


601319  3120 


LEE-  RECONSTRUCTION,  STOCKBRIDGE 
ROAD  FROM  THE  STOCKBRIDGE  T.L.  TO 
SPRING  STREET    (1 . 7  MILES) 


2066  LEICESTER-  MILLING  £  RESURFACING, 
RT.9    (MAIN  STREET)    PHASE  II 


4381 


LENOX-  RTE  138/  WEST  ST.  RECON  FROM 
MAIN  ST.    TO  STOCKBRIDGE  TL 


601798         4191  LYim-  BRIDGE  BETTERMENT,  BR# 

L-18-019  ROUTE  107  (WESTERN  AVENUE) 
OVER  GLENMERE  LAKE  (FLOATING  BRIDGE 
POND) 


2902 


MASHPEE  COTUIT  RD.  e  PIMLICO  POND 
INTERSECTION  IMPROVEMENT 


$282,872. 

$400,000. 
$395,000. 

$425,000. 

$1 ,500,000. 
$400,000. 

$1 ,000,000. 
$2,400,000. 

$4,800,000. 

$400,000. 
$3,000,000. 

$250,000. 
$3,000,000. 

$714,000. 

$1,300,000. 
$945,000. 
$300,000. 

$55,000. 
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STATEWIDE  TRANSPORTATION  IMPROVEMENT  PROGRAM 
FY  2001  -  NON  FEDERAL  AID  PROJECTS 


ID  # 


DB_KEY 
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PROP  TOT  COST     PROP  FED  COST  FUNDING  SUB  CAT 


PROP_YEAR  RPA 

2001  cca 


600767 


602179 
601504 


2881 


MASHPEE  QUINAQUISSETT  AVE  @  ORCHARD 
RD.    INTERSECTION  IMPROVEMENTS 

MASHPEE  RTE  130  6  GREAT  NECK  RD. 
INTERSECTION  IMPROVEMENT 


3356  MEDFORD-  WELLINGTON  STATION  PARK  £ 
RIDE 

601502         2448  MONSON-  RECONSTRUCTION,  LOWER 

HAMPDEN  ROAD  FROM  HAMPDEN  T.L.  TO 
ELM  STREET   (4.2  MILES) 

602180         3648  MONTAGUE-  RESURFACE  AND  SAFETY 
IMPROVEMENT,   THIRD/UNITY  ST 


3552 


3548 
4382 


NANTUCKET  NOBADEER  FARM  RD. 
BIKEPATB 

NANTUCKET-  IN-TOWN  BIKE  PATH  I 
NEW  MARLBOROUGH-  RTE  183 
RECONSTRUCT I ON 


601704  4473  NEWTON-  ROADWAY  WIDENING,  DRAINAGE 

&  SIGNAL  UPGRADE,   WALNUT  STREET, 
AND  CENTER  ST.   TO  RTE.  9 

138050         2415  NORTHFIELD-  WARWICK  ROAD  FROM  MAIN 
STREET   (NORTHFIELD)   TO  STURBRIDGE 
RD. 


815 


4313 
4043 
3487 


NORWOOD-  SUPERSTRUCTURE 
REPLACEMENTS,   BR#  N-25-022  NAHATAN 
ST.    (SOUTH)    OVER  ROUTE  1   S  N-25-023 
NAHANTAN  ST.    (NORTH)   OVER  ROUTE  1 

ORLEANS-  RTE  28  AND  FINELAY  RD 
OTIS-  RECONSTRUCTION,   ALGERIE  RD 
PALMER-  RECONSTRUCTION,   ROUTE  32 
(WARE  ROAD)    FROM  300 '    SOUTH  OF 
STIMSON  ST.   TO  WARE  T.L.  (4.0 
MILES) 


601818  4474   PEABODY-  SI6NALIZATION ,   LYNN  AND 

COUNTY  STREETS 

4508  PEMBROKE-     RECONSTRUCTION  OF  RTE  27 
(   PART  OF  #  600382  ) 

4507  PEMBROKE-  RECONSTRUCTION  OF  RTE  14 
(  PART  OF  #  600381  ) 

100201  3249  PITTSFIELD-  ROADWAY  RECONSTRUCTION 

&  SIGNALS,  ROUTE  20  (WEST 
HOUSATONIC  ST . )    0   LEBANON  AVE .  EAST 
&  ROUTE  20  (J   LEBANON  AVE.  WEST 

075159  1122  PLAINVILLE-     RECONSTRUCTION  OF 

ROUTE  1  FROM  RTE  106  TO  RTE  152 

602591  4509  PLYMOUTH-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 

P-1 3-012  RIVER  STREET  OVER  EEL 
RIVER 

602337  2282  PLYMPTON-  CONSTRUCTION,   ROUTE  58 


$35,000. 
$210,000. 
$2,500,000. 
$4,000,000. 

$300,000. 
$200,000. 


$1,000,000. 
$1,000,000. 


$1,500,000. 


$1,600,000. 


$800,000. 


$270,000. 
$1,600,000. 
$4,000,000. 


$300,000 . 
$1,015,000. 
$1,160,000. 

$300,000. 

$1 ,000,000 . 
$420,000. 


$1 ,000 ,000 . 
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2001  CCC 
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2001  MAF< 


2001  FROt 


2001  MAFO 


2001  CCC 
2001  BCRI 
2001  PVPe 


2001  MAK 


2001  OCPO 


2001  OCP« 


2001  BCRI 


2001  SRFB 


2001  OCPO 


2001  OCPO 


a\TE   : 9/24/98 


ID  #       DB  KEY  DESCRIP 


COMMONWEALTH  OF  MASSACHUSETTS 
STATEWIDE  TRANSPORTATION  IMPROVEMENT  PROGRAM 
FY  2001   -  NON  FEDERAL  AID  PROJECTS 

PROP  TOT  COST     PROP  FED  COST  FUNDING  SUB  CAT       PROP  YEAR  RPA 


(MAIN  STREET  £  PALMER  ROAD) 

4117  PRINCETON-  RECONSTRUCTION  OF  BROOKS 
STATION  RD 

602237  4023  QUINCY-  TRAFFIC  SIGNAL  INSTALLATION 
&  INTERSECTION  IMPROVEMENTS , HANCOCK 
ST /SOUTHERN  ARTERY 

llOe         2760  REHOBOTH-  SEEKONK-  RESURFACING  AND 
RELATED  WORK  ON  ROUTE  6  FROM 
SWANSEA  TL  TO  E.    PROVIDENCE  LINE 

2048         4477  SAU6US-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 

S-05-005  ELM  STREET  OVER  THE  SAUGUS 
RIVER 

0977         2762  SEEKONK-  RESURFACING  AND  RELATED 
WORK  ON  ROUTE  114A  (1.22  MILES) 

1416         2959  SHARON-  RECON.   NORTH  /  SOUTH  MAIN 
ST.   FROM  S.H.L.O.   TO  BAYBERRY  ST  ( 
INCL.    PART  OF  DEPOT  ST  ) 

2315         2850  SHEFFIELD-  RESURFACING  AND  RELATED 
WORK  ON  A  SECTION  OF  ROUTE  7A 

2993  SHELBURNE  BARDSWELL  FERRY  RD  BRIDGE 
#  S-11-006  OVER  DRAGON  BROOK 

2102         4068  SHREWSBURY-  RESURFACING  AND  REALTED 
WORK  ON  A  SECTION  OF  ROUTE  20 

2258         1710  SOMERSET-  RESURFACING  RTE  138  FROM 
THE  RTE  6/103  INTERSECTION  TO  THE 
DIGHTON  TL 


33109 


131511 


500772 


361 


01322  3488 


2766 


SOMERVILLE-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 
S-1 7-009  SYCAMORE  STREET  OVER  THE 
MBTA  AND  B  &  M  RAILROAD 

SOUTHWICK-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 
S-22-005  ROUTE  202/ROUTE  10  OVER 
JOHNSON  BROOK 

SOUTHWICK-  RESURFACING  AND  RELATED 
WORK  ON  ROUTES  10   &  202  FROM 
WESTFIELD  C.L.    TO  CONNECTICUT  S.L. 


4118  SPENCER-  REHABILITATION  OF  RTE  31  ( 
PLEASANT  ST) 

4146  STATEWIDE  DESIGN  £  ROW 

2153  STONEHAM-  RECONSTRUCTION  OF  ROUTE 

28    (MAIN  STREET)    FROM  MARBLE  STREET 

TO  SOUTH  STREET 

816  STOUGHTON-  DECK  REPLACEMENT,  BR# 
S-28-009  ROUTE  139    (WEST  STREET) 
OVER  ROUTE  24      (  ALSO  IN  MAPC 
REGION  ) 


i02259         1711  SWANSEA-  RESURFACING  RTE  6  FROM  THE 
SOMERSET  TL  TO  THE  REHOBETH  TL 


$1 ,200,000 . 
$500,000. 

$1 ,800,000. 

$274,000. 

$300,000. 
$4 ,400,000. 

$1,200,000. 

$300,000. 
$1,400,000. 
$5,000,000. 

$740,000. 

$250,000. 

$4,000,000. 

$300,000. 


$20,000,000. 
$1,506,672. 


$500,000. 


$6,000,000. 
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2001  MAPC 


2001  SRPEDD 


2001  MAPC 


2001  SRPEDD 


2001  MAPC 


2001  BCRPC 


2001  FRCOG 


2001  CMRPC 


2001  SRPEDD 


2001  MAPC 


2001  PVPC 


2001  PVPC 


2001  CMRPC 


2001  STWIDE 
2001  MAPC 


2001  OCPC 


2001  SRPEDD 
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ID  #       DB  KEY  DESCRIP 


COMMONWEALTH  OF  MASSACHUSETTS 
STATEWIDE  TRANSPORTATION  IMPROVEMENT  PROGRAM 
FY  2001  -  NON  FEDERAL  AID  PROJECTS 

PROP  TOT  COST     PROP  FED  COST  FUNDING  SUB  CAT 


MI 


PROP_YEAR  RPA 
2001  SRPB 


2001  NMCO 
2001  BCRPi 


602284 


039890 


130200 


025441 


078790 


4299  TAUNTON-  BRIDGE  REPLACEMENT  & 

INTERCHANGE,  BR#  T-01-046  ROUTE  24 
OVER  ROUTE  140 

1838  TEWKSBURY  -  RECONSTRUCT       EAST  ST 
747  WASHINGTON-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 
W-09-012  LOWER  VALLEY  ROAD  OVER 
DEPOT  BROOK 

1166  WEST  BRIDGEWATER-  BRIDGE 

REHABILITATION,  BR#  W-18-003  SOUTH 
STREET  OVER  THE  TOWN  RIVER- 

2070  WESTBOROUGH-  CONSTRUCTION  OF  A 

"CUL-DE-SAC"  ON  FISHER  STREET  AND 
REMOVAL  OF  BRIDGE,   BR#  W-24-010 


237  WESTFIELD-  CONSTRUCTION  OF  NEW 
BRIDGE  £  WIDENED  APPROACHES  BR# 
W-25-010  ROUTE  10  &  202    (NORTH  ELM 
ST . )   OVER  THE  WESTFIELD  RIVER  ## 

601628         4180  WESTON-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 
W-29-001  MERRIAM  STREET  OVER  B&M 
RAILRAOD  &  MBTA 

601769         1547  WHATELY-  RESURFACING  AND  RELATED 

WORK  ON  A  SECTION  OF  CHRISTIAN  LANE 

3961  WILBRAHAM      RIVER  RD  /  STONY  BILL 
BD. 

3958  WILLIAMSBURG  -  HEMMENWAY  RD  BRIDGE 
W-36-003  /  BRADFORD  BROOK 

602176  3959  WILLIAMSBURG-  BRIDGE  REPLACEMENT, 
BR#  W-36-029  GEER  HILL  ROAD  OVER 
MEEKIN  BROOK 

602107         3583  WILLIAMSTOWN-  BRIDGE  REPLACEMENT, 
BR#  W-37-017  ROUTE  43  OVER  THE 
GREEN  RIVER 

1854  WORCESTER-  1-290  STRUCTURAL  &  PIER 
UPGRADES 

601368         2915  WORCESTER-  MILLING  £  RESURFACING, 
ROUTE  122    (GRAFTON  STREET)  FROM 
WASHINGTON  SQUARE  TO  RICE  SQUARE 
(1.4  MILES) 

601966         3715  WORCESTER-  RESURFACING  W/BOX 

WIDENINGS,   ROUTE  20  (SOUTHWEST 
CUTOFF) 

600710  1148  WRENTHAM-  SAFETY  IMPROVEMENTS, 

RT.IA  (SOUTH  STREET)  0  RT.121  (WEST 
STREET)    (WAMPUM  CORNER) 


4314 
4410 


YARMOUTH-  LONG  POND  DRIVE 
YARNMOUTH-  REGIONAL  AVE 


$6,600,000. 


$1,500,000. 
$300,000. 


$800,000. 
$350,000. 
$20,000,000. 

$774,000. 

$425,000. 

$70,000. 
$152,000. 
$340,000. 

$516,000. 

$2,000,000. 
$2,500,000. 

$1 ,500,000. 
$350,000. 


$237,920. 
$576,000. 
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NFA 
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******** 

sum 


2001  OCPC 


2001  CMRPV 


2001  PVPC: 


2001  MAPC! 


2001  FRCOe 


2001  PVPC 


2001  PVPC 


2001  PVPC 


2001  BCRPd 


2001  CMRPC 


2001  CMRPC 


(01 


2001  CMRPC 


2001  MAPC  !!■ 


2001  CCC 

2001  CCC  |so; 
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COMMONWEALTH  OF  MASSACHUSETTS 
STATEWIDE  TRANSPORTATION  IMPROVEMENT  PROGRAM 
FY  2002   -  NON  FEDERAL  AID  PROJECTS 


ID  # 


DB  KEY  DESCRIP 


COST 

FUNDING 

SUB_CAT 

PROP_YEAR 

RPA 

$. 

$. 
$. 
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2002 
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PVPC 
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2002 
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$. 
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$. 
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$. 
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NFA 
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2002 
2002 
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$  . 
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2002 
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$. 
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$. 
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$. 
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2002 
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$. 

NFA 

NFA 

2002 

BCRPC 

$ . 

NFA 

NFA 

2002 

MRPC 

$. 

NFA 

NFA 

2002 

BCRPC 

$. 

NFA 

NFA 

2002 

SRPEDD 

01337 


02051 


97201 


02468 


01165 


4015  AMHERST-  PELHAM  RD .  BRIDGE 
4008  AMHERST-  UMASS  BIKEWAY  CONNECTOR 
1762  BECKET-  RECONSTRUCTION,   BONNIE  RIGG 
HILL  ROAD  £  ALGERIE  ROAD 

2124  BILLERICA  TO  N.H.    STATE  LINE  - 

DESIGN  i  ENVIRONMENTAL  WORK  FOR  RTE 
3  WIDENING  ## 

189  BRIDGEWATER-  BRIDGE  REHABILITATION, 
BR#  B-23-009  OAK  STREET  OVER  THE 
TOWN  RIVER 

1196  BROCKTON-  RESURFACING  &  RELATED 

WORK,  WEST  ELM  STREET  FROM  WARREN 
AVENUE  TO  WEST  STREET    (6,800  FT.) 

802  BROCKTON-  RESURFACING  AND  RELATED 
WORK  ON  A  SECTION  OF  ROUTE  27 
(PLEASANT  STREET  &  CRESCENT  STREET) 

490  BROCKTON-  RESURFACING  AND  RELATED 

WORK  ON  ROUTE  123  FROM  EASTON  LN . TO 
INTERSECTION  OF  ROUTE  123  &  WEST 
STREET:  AND  MANLEY 

3167  BUCKLAND-  STATE  ST  RECONSTRUCTION  & 
GUARDRAIL 

3974  CAPE  COD  REGION  HIGHWAY  PROJECTS 
3804  CENTRAL  MASS  REGION  HIGHWAY 
PROJECTS 

4285  CENTRAL  MASS  REGION  ITS 

1565  CONWAY  -  SHELBURNE  FALL  RD  GRDRAIL 

INSTALL  ON  3  HIGH  ACCIDENT  LOC  TO 

IMPROVE  SAFETY 

2614  CONWAY  SHELBURNE  FALLS  RD . 
4011  EASTHAMPTON-     LOUDVILLE  RD.  / 
TORREY  ST.  SIGNALS 

4013  EASTHAMPTON-     SIGNALS:  WEST 
ST . /GLENDALE/POMEROY/MEADOW 

4006  EASTHAMPTON-  O'NEIL  &  NORTHAMPTON 
STS. 

3032  EASTON-  3R  PROJECT,   DEPOT  STREET 
FROM  RTE  138  TO  TURNPIKE  ST.  ## 

3591  ECn^ONT-  SHEFFIELD-  RESURFACING  & 
RELATED  WORK,   ROUTE  41  UNDER 
MOUNTAIN  ROAD 

269  FITCHBURG-  LEOMINSTER- 

RECONSTRUCTION  OF  ROUTE  2  FROM  EAST 
OF  ROUTE  31  EASTERLY  TO  VICINITY  OF 
DAMON  ROAD  ## 

4387  FLORIDA-  RECONSTRUCTION  OF  RIVER 
RD.,   TWO  LOCATIONS 


3677 


FOXBOROUGH-  MANSFIELD-  RESURFACING 
AND  RELATED  WORK  ON  CENTRAL  STREET 


$375,000. 
$1,000,000. 
$2,000,000. 


$28,500,000. 


$800,000. 


$890,000. 


$2,388,750. 


$4,000,000. 


$300,000. 


$9,003,881. 
$18,536,000. 


$500,000. 
$52,500. 


$2,000,000. 
$300,000. 


$300,000. 

$250,000. 
$1 ,883,000. 
$4,000,000. 

$9,600,000. 

$2,800,000. 

$700,000. 

C  A   r-r-hl  -  1 
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COMMONWEALTH  OF  MASSACHUSETTS 
STATEWIDE  TRANSPORTATION  IMPROVEMENT  PROGRAM 
FY  2002   -  NON  FEDERAL  AID  PROJECTS 


ID  #       DB_KEY  DESCRIP 

(OLD  ROUTE  140)    (1.73  MILES) 

601471         3676  FOXBOROUGH-  MANSFIELD-  RESURFACING, 
SOUTH  MAIN  STREET  £  COPELAND  DRIVE 

4016  GRANVILLE-  RESURFACE  OLD  WESTFIELD 
RD. 

601353         4035  GREAT  HARRINGTON-  BRIDGE 

REPLACEMENT,   BR#  G-11-029  SEEKONK 
ROAD  OVER  SEEKONK  BROOK 

601186         4244  GREENFIELD-  MONTAGUE-  BRIDGE 
REHABILITATION,  BR# 
G-12-020=M-28-001  MONTAGUE  CITY 
ROAD  OVER  CONNECTICUT  RIVER 
(GENERAL  PIERCE  BR)  ## 

4014  HADLEY-  RECONSTRUCT  RIVER  DRIVE 
1262  HARWICH  RECONSTRUCTION  OF  QUEEN 
ANNE  RD 


2447  HOLYOKE  PLEASANT  ST  RECON;  CABOT 
ST.   TO  RTE  5 

1115  KINGSTON-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 
K-01-002  ELM  STREET  OVER  THE  JONES 
RIVER 

2197  LAWRENCE  WATER  ST.    /  CANAL  ST. 
RESURFACING  /  RECON 


PROP  TOT  COST     PROP  FED  COST  FUNDING  SUB  CAT       PROP  YEAR  RPA 


024090 


135259         3934  LAWRENCE-  BRIDGE  REHABILITATION, 

BR#  L-04-003  UNION  STREET  OVER  THE 
MERRIMACK  RIVER   (DUCK  BRIDGE)  ## 

600508         2968  LAWRENCE-  RESURFACING  AND  RELATED 
WORK  ON  A  SECTION  OF  ROUTE  114 
(MERRIMACK  STREET) 

4385  LENOX-  NEW  LENOX  RD .    RECON.  FROM 
RTE  7/20  TO  EAST  NEW  LENOX 

3311  LEVERETT-  SHUTESBURY  RD .  RECON. 
601156         3227  LUDLOW-  SPRINGFIELD-  BRIDGE 
REHABILITATION,  BR# 

L-16-008=S-24-002  ROUTE  21  (CENTER 
STREET)  OVER  CHICOPEE  RIVER  (PUTTS 
BRIDGE)  ## 

4027  MAPC  REGION  LOCAL  PROJECTS  TO  BE 
IDENTIFIED 

4028  MAPC  REGION  STATE  PROJECTS  TO  BE 
IDENTIFIED 

1744  MOUNT  WASHINGTON  - 

RECON/WIDE/GRDRAIL  BASH  BISH  FALLS 
RD 

4597  NANTUCKET-  CLIFF  RD  BIKEPATH 
4047  NEW  MARLBOROUGH  SOUTH  SANDISFIELD 
RD  RECONSTRUCTION 

4384  NEW  MARLBOROUGH-  MILL  RIVER 


$1 ,500,000. 
$350,000. 
$564,000. 

$7,321,000. 


$1 ,300,000. 
$945,000. 


$2,300,000 . 
$400,000. 

$2,100,000. 
$6,196,000. 

$950,000. 

$1,100,000. 


$1,500,000. 
$10,000,000. 


$43,000,000. 
$68,550,000. 
$1,250,000. 


$150,000. 
$1,000,000. 


$75,000. 
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2002  PVPC 


2002  MAPC 


2002  MAPC 


2002  BCRFC 


2002  NRPED 
2002  BCRPC 


2002  BCRPO 


[ATE   : 9/24/98 


COMMONWEALTH  OF  MASSACHUSETTS 
STATEWIDE  TRANSPORTATION  IMPROVEMENT  PROGRAM 
FY  2002   -  NON  FEDERAL  AID  PROJECTS 


ID  #       DB  KEY  DESCRIP 


PROP  TOT  COST     PROP  FED  COST  FUNDING  SUB  CAT       PROP  YEAR  RPA 


GUARDRAIL 

3177 

NEWBURYPORT-     1-95  ACCESS  CHANGES 

$3 , 000 , 000 . 

$ . 

NFA 

NFA 

2002 

MVPC 

BETWEEN  HALE  ST .    &  STORY  AVE . 

381 7 

NORTHERN  MIDD1.ESEX  REGION  HIGHWAY 

$8  000,000. 

S 

NFA 

NFA 

2002 

NMC06 

PROJECTS 

3774 

Si   295  106 

•^X  f           *J  f  xww  - 

V  ■ 

NFA 

NFA 

2002 

OCPC 

602488 

2457 

PALMER-  STIMSON  ST., 

$1,500,000. 

$. 

NFA 

NFA 

2002 

PVPC 

RECONST.STIMSON  ST. BEGINNING  AT 

Pn     /PTP    '^9\OnMT    MOPTHPPT.Y  A 

riTCT    1     ft<\    VM    Tr^    TTT?    TPPMTMTTQ  A,T 

uj.ai  .  X  .  DO  X\n .  X w  x x x £ix\nx n^^o  nx 

GATES  ST. 

3726 

PAVTrtM—    PTP    S  PPPON^TPTir'TTfiN 

$750  000 

V  • 

NFA 

NFA 

2002 

CMRPC 

4053 

DTTTQTTTPT  H  (^^TPWI^Y 

S646  noo 

ft 

NFA 

NFA 

2002 

BCRPC 

601330 

3124 

PTTT^'PTPTH—    RPTnfSP    PPPTJXCPMPNT  RP# 

f  X  X  X  Of  X£*Xmp^        OhKXl^wA                Xin^£i£^X^i^  X  ,  oXnTT 

Si    500  000 

s 

NFA 

NFA 

2002 

BCRPC 

P-TO-nOS   JT INfTT T ON  POAD  OVER  CONRAT L 

601110 

1715 

RAYNHAM-   TAUNTON-   RESURFACING  AND 

$4  600  000 . 

s 

NFA 

NFA 

2002 

SRPEDD 

RELATED  WORK  ON  ROUTE  138  FROM 

TAUNTON /RAYNHAM  TL  TO  EASTON  TL 

3491 

SOUTHWICK  BIKEPATH 

$2,700,000. 

$. 

NFA 

NFA 

2002 

PVPC 

4007 

SOUTHWICK-  RTE  57  WEST 

$650,000. 

$. 

NFA 

NFA 

2002 

PVPC 

4009 

SPRINGFIELD-  BIKEWAY  /  WALKWAY 

$300 , 000 . 

s 

NFA 

NFA 

2002 

PVPC 

4147 

STATEWIDE  DESIGN   C  ROW 

$20 , 000 , 000 . 

s 

NFA 

NFA 

2002 

STWIDE 

601980 

3596 

TYRINGHAM-   RECONSTRUCTION   OF  MAIN 

$2 , 000 , 000 . 

V  - 

NFA 

NFA 

2002 

BCRPC 

RD.     FROM     BARNES  RD.   TO  MONTEREY 

RD. 

2465 

WEST  SPRRIN6FIELD     LOWER  MEMORIAL 

$65,000. 

$. 

NFA 

NFA 

2002 

PVPC 

AVE 

602387 

2432 

WESTHAMPTON-  FULL  DEPTH 

$2,400,000. 

$. 

NFA 

NFA 

2002 

PVPC 

RECONSTRUCTION,    CHESTERFIELD  RD. 

FROM  CHESTERFIELD  T.L.   TO  THE 

NORTHAMPTON  T.L. 

******** 

$290,136,237. 

$. 

stun 

□DATE   : 9/24/98 

> 

> 

ID  #  DB_KEY 
602545  4225 


3135 


DESCRIP 


COMMONWEALTH  OF  MASSACHUSETTS 
STATEWIDE  TRANSPORTATION  IMPROVEMENT  PROGRAM 
FY  2003  -  NON  FEDERAL  AID  PROJECTS 

PROP  TOT  COST     PROP  FED  COST  FUNDING  SUB  CAT 


in 


PROP_YEAR  RPA 
2003  BCRPi 

2003  BCRR 
2003  BCRPC 

2003  FRCOO! 


2003  CCC 
2003  CMRPO 


2003  CMRPC 
2003  FRCOe 


2003  FRCOO- 


ADAMS-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 
A-04-027  EAST  HOOSAC  STREET  OVER 
MILLER  BROOK 

ALFORD  -  ALFORD  RD.  BRIDGE 
SUPERSTRUCTURE   (  BR.   #  A-6-3  ) 


102034  823  BECKET-  MIDDLEFIELD-  BRIDGE 

REPLACEMENT,  BR#  B-03-036=M-l 9-005 
BANCROFT  ROAD  OVER  THE  WESTFIELD 
RIVER 

602441         4248  BUCKLAND-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 
B-29-011  UPPER  STREET  OVER  THE 
CLESSON  BROOK 

4496  CAPE  COD  REGION  HIGHWAY  PROJECTS 
3859  CENTRAL  MASS  REGION  HIGHWAY 
PROJECTS 

4288  CENTRAL  MASS  REGION  ITS 
602366         4250  CHARLEMONT-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 
C-05-026  SOUTH  RIVER  ROAD  OVER 
BOZZAH  BROOK 

602320         4252  DEERFIELD-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 
D-06-023  MCCLELLAN  FARM  ROAD  OVER 
THE  B&M  RAILRAOD 

4002  EASTHAMPTON-  NORTHAMPTON-  MANHAN 
RAIL  TRAIL 

602059         3585  EGREMONT-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 
E-08-005  ROUTE  41  OVER  GUIU>ERS 
BROOK 

130830  825  FLORIDA-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 

F-05-002  SOUTH  COUNTY  ROAD  OVER  THE 
COLD  RIVER 

602084         3592  GREAT  BARRINGTON-  BRIDGE 

REPLACEMENT,  BR#  G-11-009  ROUTE  23 
(MAPLE  AVENUE)    OVER  GREEN  RIVER 

601894  4253  GREENFIELD-  BRIDGE  REHABILITATION, 

BR#  G-12-010  EUNICE  WILLIAMS  ROAD 
OVER  THE  GREEN  RIVER 

601739         3137  HINSDALE-  PERU-  RECONSTRUCTION, 
SKYLINE  TRAIL,    SECTION  lA  FROM 
ROUTE  8  TO  THE  PERU  /  MIDDLEFIELD 
LINE   (5. 3. MI)  ## 

2228  LAWRENCE  REPLACE  RTE  28  BRIDGE 
L-4-1  ## 

1767  LEE  -BR.   REPL,   GOLDEN  HILL  RD 
(TRUSS)    BRIDGE  (DESIGN) 


4393 
3852 


3853 


LEE  MILL  ST  BRIDGE 

MAPC  REGION  LOCAL  PROJECTS  TO  BE 
DETERMINED 

MAPC  REGION  PROJECTS  TO  BE 
DETERMINED 


$471 ,000. 

$438,000. 
$1 ,000,000. 

$470,000. 


$2,816,998. 
$4 ,833,000. 


$500,000. 
$302,000. 


$896,000. 

$3,000,000. 
$433,000. 

$300,000. 

$627,000. 

$333,000. 

$3,533,000. 

$10,000,000. 
$300,000. 


$300,000. 
$43,000,000. 


$60,550,000. 


$.  NFA  NFA 

$ .  NFA  NFA 
$.   NFA  NFA 


$.  NFA 


$.  NFA 
$.  NFA 


$  .  NFA 
$.  NFA 


$.  NFA 

$.  NFA 

$  .  NFA 

$.  NFA 

$.  NFA 

$.  NFA 

$.  NFA 


NFA 


NFA 
NFA 


NFA 
NFA 


NFA 


NFA 


NFA 


NFA 


NFA 


NFA 


NFA 


$.   NFA  NFA 


$.   NFA  NFA 


$.  NFA  NFA 
$ .    NFA  NFA 


$ .    NFA  NFA 


2003  FVPC 


2003  BCRPO 


:S0 


2003  BCRPO 


2003  BCRFCI 


2003  FRCOG! 


2003  BCRPC: 


2003  MVPC  (0 


2003  BCRPC 


2003  BCRPC 
2003  MAPC 


2003  MAPC 


l.TE  :9/24/9B 


COMMONWEALTH  OF  MASSACHUSETTS 
STATEWIDE  TRANSPORTATION  IMPROVEMENT  PROGRAM 
FY  2003  -  NON  FEDERAL  AID  PROJECTS 


}27600 


101701 


DB  KEY 

DESCRIP 

PROP  TOT  COST 

PROP  FED  COST 

FUNDING 

SUB  CAT 

PROP  YEAR 

RPA 

2753 

MIDDLEBOROUGH-  RESURFACING  AND 

$2 , 200 , 000 . 

$• 

NFA 

NFA 

2003 

SRPEDD 

RELATED  WORK  ON  ROUTES  18  &  28  FROM 

BRIDGEWATER/MIDDLEBOROUGH  TL  TO 

MIDDLEBOROUGH/LAKEVILLE  TL 

4391 

MONTEREY  RIVER  RD.   BRIDGE  # 

$265,000. 

$. 

NFA 

NFA 

2003 

BCRPC 

M-29-002 

4049 

MOUNT  WASHINGTON  EAST  ST 

$50,000. 

$. 

NFA 

NFA 

2003 

BCRPC 

STABILIZATION  /  CULVERT 

4045 

MOUNT  WASHINGTON  WEST  ST  ROADSIDE 

$50,000. 

$. 

NFA 

NFA 

2003 

BCRPC 

STABILIZATION 

4388 

NEW  MARLBOROUGH-  SOUTHFIELD  RD . 

$500,000. 

$. 

NFA 

NFA 

2003 

BCRPC 

RECLAIM. 

4392 

NORTH  ADAMS  RTE  2  BRIDGE  DECK  # 

$200 , 000 . 

5  • 

NFA 

NFA 

2003 

BCRPC 

N-14-032 

107 

NORTH  ADAMS-  BRIDGE  R£PX<AC£n£NT , 

5  - 

NFA 

NFA 

2003 

BCRPC 

BR#  N-14-002  GALVIN  ROAD  OVER  THE 

HOOSIC  RIVER 

2045 

NORTH  ADAMS-  BRIDGE  REPLACEMENT, 

$1,600,000. 

$. 

NFA 

NFA 

2003 

BCRPC 

BRfp  N-14-016  ROUTE  2  OVER  THE 

HOOSIC  RIVER 

3495 

NORTHAMPTON  RAIL  TRAIL  EXTENSION 

$1,100,000. 

$. 

NFA 

NFA 

2003 

PVPC 

2453 

NORTHAMPTON  SPRING  ST  RECON 

$1 ,  500 , 000 . 

$■ 

NFA 

NFA 

2003 

PVPC 

3794 

NORTHERN  MIDDLESEX  REGION  HIGHWAY 

$8,000,000. 

$. 

NFA 

NFA 

2003 

NMCOG 

PROJECTS 

4254 

NORTHFIELD-  BRIDGE  REHABILITATION, 

$577,000. 

$. 

NFA 

NFA 

2003 

FRCOG 

BR#  N-22-010  BIRNAM  ROAD  OVER  THE 

MILL  BROOK 

3776 

OLD  COLONY  REGION-  HIGHWAY 

$2,798,586. 

$. 

NFA 

NFA 

2003 

OCPC 

IMPROVEMENTS 

1556 

ORANGE  -  LOWER  RD  DRAINAGE  &  REPAVE 

$224,000. 

$. 

NFA 

NFA 

2003 

FRCOG 

TO  ATHOL  T.L. 

1566 

ORANGE  -  ROYALSTON  RD  DRAIN,  WIDEN, 

$196 , 944 . 

$. 

NFA 

NFA 

2003 

FRCOG 

&  PAVE  ATHOL  RD  TO  TULLY  ROAD 

1755 

PITTSFIELD  -SIGNAL  IMPROVEMENTS 

$500,000. 

$. 

NFA 

NFA 

2003 

BCRPC 

3251 

PITTSFIELD-  TYLER  ST  EXTENSION  TO 

$900,000. 

$. 

NFA 

NFA 

2003 

BCRPC 

WAHCOMAH  ST. 

3492 

SOUTHWICK-  NORTH  LOOMIS  ST.  BRIDGE 

$495,000. 

$. 

NFA 

NFA 

2003 

PVPC 

34  93 

SOUTBWICK-  SHEEP  PASTIME  RD.  BRIDGE 

$160,000. 

$. 

NFA 

NFA 

2003 

PVPC 

3999 

SPRINGFIELD-  BRIDGE  REHABILITATION, 

$800 , 000 . 

$■ 

NFA 

NFA 

2003 

PVPC 

BR#  S-24-068  LIBERTY  STREET  OVER 

ROUTE  1-291 

4004 

SPRINGFIELD-  PAGE  BLVD  SIGNALS 

$750,000. 

$. 

NFA 

NFA 

2003 

PVPC 

4630 

STATEWIDE     NFA  PROJECTS  TO  BE 

$50,000,000. 

$. 

NFA 

NFA 

2003 

STWIDE 

IDENTIFIED 

4148 

STATEWIDE  DESIGN  &  ROW 

$20,000,000. 

$. 

NFA 

NFA 

2003 

STWIDE 

3316 

WARE-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 

$1,339,000. 

$. 

NFA 

NFA 

2003 

PVPC 

W-05-003  MASS  CENTRAL  RR  (EOTC) 
OVER  ROUTE  9  &  32    (EAST  MAIN 


i  .TN1'>^'  2 


□DATE   : 9/24/98 

> 
> 


ID  # 


DB  KEY  DESCRIP 


COMMONWEALTH  OF  MASSACHUSETTS 
STATEWIDE  TRANSPORTATION  IMPROVEMENT  PROGRAM 
FY  2003  -  NON  FEDERAL  AID  PROJECTS 

PROP  TOT  COST     PROP  FED  COST  FUNDING  SUB  CAT       PROP  YEAR  RPA 


m 


STREET) 

2466  WEST  SPRINGFIELD  RTE  147  RECON 
1761  WEST  STOCKBRIDGE  -TRUCK  ROUTE  FROM 
MASS.  TURNPIKE 

602218         4390  WEST  STOCKBRIDGE-  BRIDGE 

REPLACEMENT,  BR#  W-22-007  ROUTE  102 
OVER  THE  WILLIAMS  RIVER 

3490  WESTFIELD  RIVERWALK  /  BIKEPATH 
600778  862  WESTFIELD-  BRIDGE  REPLACEMENT,  BR# 

W-25-007  GRANVILLE  ROAD  OVER  THE 
LITTLE  RIVER 

034103  130  WILLIAMSTOWN-  BRIDGE 

REHABILITATION,  BR#  W-37-009  HOPPER 
ROAD  OVER  THE  GREEN  RIVER 


$2,500,000. 
$3,000,000. 


$730,000. 


$1 ,500,000. 
$1,615,000. 


$600,000. 


$238,653,528. 


$.  NFA  NFA 
$ .   NFA  NFA 


$.    NFA  NFA 


$ .  NFA  NFA 
$.   NFA  NFA 


$.  NFA 


NFA 


******** 

sum 


2003  PVPC 
2003  BCR? 


2003  BCRFU 


2003  PVPC 
2003  PVPC 


2003  BCRM 


{02 


0571 


:  9/24/98 

> 
> 


COMMONWEALTH  OF  MASSACHUSETTS 
STATEWIDE  TRANSPORTATION  IMPROVEMENT  PROGRAM 
FY  2004   -  NON  FEDERAL  AID  PROJECTS 


ID  #       DB  KEY  DESCRIP 


PROP  TOT  COST     PROP  FED  COST  FUNDING  SUB  CAT       PROP  YEAR  RPA 


$. 

NFA 

NFA 

2004 

SRPEDD 

$. 

NFA 

NFA 

2004 

PVPC 

$. 

NFA 

NFA 

2004 

PVPC 

$■ 

NFA 

NFA 

2004 

PVPC 

$■ 

NFA 

NFA 

2004 

SRPEDD 

$. 

NFA 

NFA 

2004 

CCC 

$. 

NFA 

NFA 

2004 

PVPC 

$. 

NFA 

NFA 

2004 

PVPC 

$. 

NFA 

NFA 

2004 

PVPC 

$. 

NFA 

NFA 

2004 

CCC 

$. 

NFA 

NFA 

2004 

CMRPC 

$. 

NFA 

NFA 

2004 

CMRPC 

$. 

NFA 

NFA 

2004 

PVPC 

NFA 

NFA 

2004 

PVPC 

$. 

NFA 

NFA 

2004 

BCRPC 

$. 

NFA 

NFA 

2004 

SRPEDD 

$. 

NFA 

NFA 

2004 

SRPEDD 

$. 

NFA 

NFA 

2004 

SRPEDD 

$. 

NFA 

NFA 

2004 

SRPEDD 

$. 

NFA 

NFA 

2004 

BCRPC 

$. 

NFA 

NFA 

2004 

PVPC 

$. 

NFA 

NFA 

2004 

PVPC 

;oo40i 


4091 
4337 
3625 


3627 


890 


778 


ACUSHNET-  RECONSTRUCT  HAMILTON  ST. 
AGAWAM-  BIKEWAY  CONNECTION;  MAIN  ST 
AMHERST-  STATE  ST.  BRIDGE 
RECONSTRUCTION 

AMHERST-  STATION  RD.  BRIDGE 
RECONSTRUCTION 

ATTLEBORO-  RESURFACING  AND  RELATED 
WORK  ON  ROUTE  123  t  ROUTE  152 
(HIGHLAND  AVENUE,   SOUTH  MAIN  STI^ET 
&  NORTH  MAIN  STREET) 

BARNSTABLE-  RESURFACING  AND  RELATED 
WOIUC  ON  A  SECTION  OF  ROUTE  6A 


4338  BELCHERTOWN-  BAY  RD  RECONSTRUCTION 
FROM  RTE  9  TO  AMHERST  TL 

2443  BELCHERTROWN     NORTH  WASHINGTON  ST 
RECON 

1632  BRIMFIELD  -RECON.   BROOKFIELD  RD  & 
GRDRAIL  IMPROV.   4.5  MILES 

3856  CAPE  COD  REGION  HIGHWAY  PROJECTS 
4290  CENTRAL  MASS  REGION  ITS 
3782  CENTRAL  MASS  REGION  PROJECTS 

4340  CHESTERFIELD- 
RECONSTRUCTION/RESURFACING  ON  SUGAR 
HILL/OLD  CHESTERFIELD/SOAKER  ROADS 

2444  CHICOPEE  BUCKLEY  RD  /  PROSPECT  ST 
RECON 

3117  CLARKSBURG-  FLORIDA-  NORTH  ADAMS- 
RESURFACING  AND  RELATED  WORK  ON 
ROUTE  2  FROM  "HAIRPIN  TURN"  TO  THE 
CHARLEMONT  TL 

4075  FALL  RIVER  -  RECONSTRUCT  MARIANO 
BISHOP  BLVD 

912  FALL  RIVER-  RESURFACING  AND  RELATED 
WORK  ON  ROUTE  138   (SOUTH  MAIN 
STREET,  BROADWAY  EXTENSION,  NORTH 
DAVOL  &  SOUTH  DAVOL  STREETS) 

911  FALL  RIVER-  RESURFACING  AND  RELATED 
WORK  ON  ROUTE  81    (PLYMOUTH  AVENUE, 
RHODE  ISLAND  AVENUE  &  CANNING 
BOULEVARD) 

913  FALL  RIVER-  ROADWAY  RECONSTRUCTION 
ON  A  SECTION  OF  ROUTE  6  (MARTINE 
STREET) 

4397  GREAT  BARRINGTON-  BEAR  MOUNTAIN  RD 
BRIDGE 

4341  HADLEY-  SOUTH  MAPLE  ST. 
RECONSTRUCTION  FROM  SOUTH  OF  RTE  9 
TO  BAY  RD 

4343  HOLYOKE-  HOMESTEAD  AVE  £  WESTFIBLD 


$1 ,000,000. 
$635,000. 
$330,000. 


$180,000. 
$4 ,000,000. 

$1 ,750,000. 

$302,407. 
$1 ,600,000. 
$3,500,000. 


$6,250,000. 

$500,000. 
$4,833,000. 

$750,000. 


$2,200,000. 
$3,500,000. 

$700,000. 
$1,000,000. 

$1 ,200,000. 

$1,000,000. 

$300,000. 
$1,300,000. 


$400,000. 


□DATE   : 9/24/98 

> 
> 


COMMONWEALTH  OF  MASSACHUSETTS 
STATEWIDE  TRANSPORTATION  IMPROVEMENT  PROGRAM 
FY  2004   -  NON  FEDERAL  AID  PROJECTS 


ID  #       DB_KEY  DESCRIP 
RD 


PROP  TOT  COST     PROP  FED  COST  FUNDING  SUB  CAT       PROP  YEAR  RPA 


601210 


601806 


600973 


601487 


601816 


4342  HOLYOKE-  NORTHAMPTON  ST  RESURFACING 
1769  LEE-  3R  PROJECT,  ROUTE  20  (MAIN, 
WEST  CENTER  £  WEST  PARK  STREETS) 
FROM  PARK  ST.    TO  HOUSATONIC  RIVER 
BRIDGE 

4394  MONTEREY-  CURTIS  RD  BRIDGE 

4598  NANTUCKET-  CONSTRUCT  HUMMOCK  POND 

3578  NORTH  ADAMS-  BRIDGE  REPAIRS,  DECK 

REPLACEMENT,   HADLEY  OVERPASS,  ROUTE 
8    (STATE  STREET)   OVER  B&M  RR  AMD 
HOOSIC  RIVER 

2668  NORTH  ADAMS-  DECK  REPLACEMENT,  BR# 
N-14-014  ROUTE  8    (BEAVER  STREET) 
OVER  THE  NORTH  BRANCH  OF  THE  HOOSIC 
RIVER 


$2,000,000. 
$1,000,000. 


$285,000. 
$1  ,000,000. 
$4,000,000. 


$350,000. 


MAPLE  ST  SIGNALS 

4344  NORTHAMPTON-  WILLIAMSBURG- 
NORWOTTOCK  RAIL  TRAIL 

4122  NORTHERN  MIDDLESEX  REGION  HIGHWAY 
IMPROVEMENTS 

3772  OLD  COLONY  REGION-  HIGHWAY 
IMPROVEMENTS 

4395  OTIS-  RTE  8  BRIDGE  #  0-5-8,9,10 
2458  PALMER  MAIN  ST  RECON . 
2870  PELHAM  BUFFAM  RD  RECONSTRUCTION 
4346  SOUTHWICK-  CONGAMOND  RD    (RTE  168) 

REPLACE  CULVERT  BETWEEN  SOUTH  POND 

AND  MIDDLE  POND 


2502 


SPRINGFIELD  RECON  VARIOUS  ARTERIALS 
ZI 


4570  SPRINGFIELD-  RTE  1-91  /  1-291 
INTERCHANGE  ## 

4631  STATEWIDE     NFA  PROJECTS  TO  BE 
IDENTIFIED 

3589  STOCKBRIDGE-  RECONSTRUCT  RTE  183 
3070  WEST  SPRINGFIELD  WESTFIELD  ST 
2431  WEST  SPRINGFIELD-  GEOMETRIC 

IMPROVEMENTS  6  SIGNALIZATION , 
MEMORIAL  AVENUE  &  ELM  STREET 

4348  WEST  SPRINGFIELD-  MEMORIAL  BRIDGE 
ROTARY 

4347  WEST  SPRINGFIELD-  SIGNAL  UPGRADING, 
2  LOCATIONS,  WESTFIELD  ST.  e  SECOND 
STREET  AND  WESTFIELD  ST .  8  CHESTNUT 
ST. 


$1,100,000. 
$8,000,000. 
$2,798,586. 


$750,000. 
$1,000,000. 
$2,000,000. 

$250,000. 


$3,000,000. 
$12,000,000. 
$200,000,000. 


$750,000. 
$3,000,000. 
$750,000. 


$5,000,000. 
$325,000. 


$.  NFA  MFA 
$ .    NFA  NFA 


$.  NFA 


NFA 


$.  NFA 
$.  NFA 
$.  NFA 


NFA 


NFA 


NFA 


$.  NFA  NFA 
$.  NFA 


$.  NFA 


NFA 


NFA 


$.  NFA 
$.  NFA 


NFA 


NFA 


♦♦♦*♦•** 


2004  PVPC 
2004  BCRFO 


$. 

NFA 

NFA 

2004 

BCRPC 

$. 

NFA 

NFA 

2004 

NRPED 

$. 

NFA 

NFA 

2004 

BCRPC 

2004  BCRPCI 


2454 

NORTHAMPTON 

HURTS  PIT  RD  RECON. 

$1,340,000. 

$. 

NFA 

NFA 

2004 

PVPC 

2455 

NORTHAMPTON 

RYAN  RD  RECON. 

$1,100,000. 

$. 

NFA 

NFA 

2004 

PVPC 

4345 

NORTHAMPTON - 

-  BRIDGE  RD.    &  NORTH 

$150,000. 

$. 

NFA 

NFA 

2004 

PVPC 

2004  PVPC 


2004  NMCOGt 


2004  OCPC 


$. 

NFA 

NFA 

2004 

BCRPC : 

$. 

NFA 

NFA 

2004 

PVPC 

$. 

NFA 

NFA 

2004 

PVPC 

$. 

NFA 

NFA 

2004 

PVPC 

2004  PVPC 


2004  PVPC 


2004  STWIO! 


$. 

NFA 

NFA 

2004 

BCRPC 

$. 

NFA 

NFA 

2004 

PVPC 

$. 

NFA 

NFA 

2004 

PVPC 

2004  PVPC 


2004  PVPC 


CATE   : 9/24/98 


ID  # 


OB  KEY  DESCRIP 


COMMONWEALTH  OF  MASSACHUSETTS 
STATEWIDE  TRANSPORTATION  IMPROVEMENT  PROGRAM 
FY  2004   -  NON  FEDERAL  AID  PROJECTS 

PROP_TOT_COST     PROP_FED_COST  FUNDING  SUB_CAT 

$289,178,993.  $.  sum 


PROP  YEAR  RPA 


11 

I' 


i: 

ii 
II 
ii 

II 

Ii 

r 


TRANSIT 


Federal  Fiscal  Year  1999  -  2001 

Transit 


STATEWIDE  TRAhJSP<»TAT]ON  IMPROVEMENT  PROGRAM 


1  BM 

Description 

Total 

Federal 

RPA 

Section 

FFY  j 

CCRTA 

operating  assistance 

$2,000,000 

$200,000 

ccc 

5311 

1999 

BRTA 

operating  assistance 

$1,221,265 

$285,265 

BRPC 

5311 

1999 

MART 

operating  assistance 

$977,183 

$73,200 

MRPC 

5311 

1999 

PVTA 

operating  assistance 

$127,000 

$101,600 

PVPC 

5311 

1999 

PVTA 

purchase  minibus 

$300,000 

$240,000 

PVPC 

5311 

1999 

MVRTA 

operating  assistance 

$112,831 

$56,415 

MVPC 

5311 

1999 

NRTA 

operating  assistance 

$533,145 

$50,000 

NPEDC 

5311 

1999 

WRTA 

operating  assistance 

$1 ,562,000 

$221 ,000 

CMRPC 

5311 

1999 

LRTA 

operating  assistance 

$114,000 

$72,000 

NMCOG 

5311 

1999 

FRTA 

operating  assistance 

$130,000 

$130,000 

FRCOG 

5311 

1999 

GMTA 

operating  assistance 

$190,000 

$190,000 

FRCOG 

5311 

1999 

SRTA 

operating  assistance 

$118,000 

$59,000 

SRPEDD 

5311 

1999 

GATRA 

operating  assistance 

$375,000 

$105,000 

SRPEDD 

5311 

1999 

MVTA 

operating  assistance 

$50,000 

$50,000 

MVC 

5311 

1999 

total 

$7,810,424 

$1,833,480 

1  BM 

Description 

Total 

Federal 

RPA 

Section 

FFY  1 

MBTA 

South  Station 

$2,086,593 

$1 ,669,274 

MAPC 

5309 

1999 

MBTA 

SB  Piers  transitway 

$67,479,168 

$53,983,334 

MAPC 

5309 

1999 

MBTA 

SB  Piers  transitway 

$57,625,516 

$46,100,413 

MAPC 

5309 

1999 

MBTA 

Blue  Line  improvements 

$15,854,711 

$12,683,769 

MAPC 

5309 

1999 

MBTA 

infrastructure  improvements 

$57,665,731 

$46,132,585 

MAPC 

5309 

1999 

BRTA 

transportation  center  design 

$1,150,000 

$920,000 

BRPC 

5309 

1999 

MART 

vehicle  purchase 

$500,000 

$400,000 

MRPC 

5309 

1999 

WRTA 

Union  Station  ITC 

$3,125,000 

$2,500,000 

CMRPC 

5309 

1999 

total 

5205,486,719 

$164,389,375 

1  BIA 

Description 

Total 

Federal 

RPA 

Sect/on 

FFY  1 

OCPC  region 

passenger  van  for  non-profit 

$213,000 

$213,000 

OCPC 

5310 

1999 

BRTA 

vans/minibuses 

$334,700 

$267,760 

BRPC 

5310 

1999 

Williamstown 

van  replacement 

$39,000 

$31 ,200 

BRPC 

5310 

1999 

BRPC 

van  replacement 

$78,100 

$62,480 

BRPC 

5310 

1999 

Pittsfield 

van  replacement 

$115,080 

$92,064 

BRPC 

5310 

1999 

CMRPC 

vans 

$268,750 

$215,000 

CMRPC 

5310 

1999 

MTA 

vehicle  replacement 

$39,000 

$31 ,200 

MVC 

5310 

1999 

PVTA 

minibus  purchase 

$300,000 

$240,000 

PVPC 

5310 

1999 

PVTA 

vans 

$250,000 

$200,000 

PVPC 

5310 

1999 

FRTA 

van  replacement 

$142,000 

$113,600 

FRCOG 

5310 

1999 

LRTA 

vehicle  purchase 

$250,000 

$50,000 

NMCOG 

5310 

1999 

GATRA 

vehicle  purchase 

$150,000 

$30,000 

SRPEDD 

5310 

1999 

SRPEDD 

van  awards 

$100,000 

$100,000 

SRPEDD 

5310 

1999 

total 

52,279,630 

$1,646,304 

-/'      -  4 


1  BIA 

Description 

Total 

Federal 

RPA 

Section 

FFY  1 

CCRTA 

operating  assistance 

$1 ,000,000 

$220,000 

ccc 

5307 

1999 

BRTA 

operating/planning 

$1,366,700 

$222,700 

BRPC 

5307 

1999 

BRTA 

welfare  to  work 

$100,000 

$50,000 

BRPC 

5307 

1999 

BRTA 

minibus 

$102,500 

$82,000 

BRPC 

5307 

1999 

BRTA 

communication  system 

$50,000 

$40,000 

BRPC 

5307 

1999 

BRTA 

facility  maintenance 

$50,000 

$40,000 

BRPC 

5307 

1999 

MART 

operating  assistance 

$3,369,375 

$280,000 

MRPC 

5307 

1999 

MART 

commuter  rail  op  assistance 

$2,400,000 

$0 

MRPC 

5307 

1999 

MART 

maintenance  equipment 

$50,000 

$40,000 

MRPC 

5307 

1999 

MART 

computer  upgrade 

$150,000 

$120,000 

MRPC 

5307 

1999 

PVTA 

lift  vans 

$375,000 

$300,000 

PVPC 

5307 

1999 

PVTA 

bus  washers 

$125,000 

$100,000 

PVPC 

5307 

1999 

PVTA 

passenger  amenities 

$187,500 

$150,000 

PVPC 

5307 

1999 

PVTA 

motor  coach 

$365,810 

$292,648 

PVPC 

5307 

1999 

PVTA 

lease  payment/rolling  stock 

$4,625,000 

$3,700,000 

PVPC 

5307 

1999 

PVTA 

maintenance  items 

$666,220 

$532,976 

PVPC 

5307 

1999 

PVTA 

environmental  compliance 

$375,000 

$300,000 

PVPC 

5307 

1999 

PVTA 

tools 

$125,000 

$100,000 

PVPC 

5307 

1999 

PVTA 

transit  facilities 

$375,000 

$300,000 

PVPC 

5307 

1999 

PVTA 

planning 

$375,000 

$300,000 

PVPC 

5307 

1999 

PVTA 

operating  assistance 

$1 ,249,529 

$37,448 

PVPC 

5307 

1999 

PVTA 

operating  assistance 

$18,233,342 

$900,000 

PVPC 

5307 

1999 

PVTA 

intermodal  terminal  lease 

$45,000 

$36,000 

PVPC 

5307 

1999 

PVTA 

surveillance  equipment 

$400,000 

$320,000 

PVPC 

5307 

1999 

LRTA 

operating  assistance 

$4,056,500 

$1 ,475,000 

NMCOG 

5307 

1999 

LRTA 

misc  capital  items 

$35,000 

$28,000 

NMCOG 

5307 

1999 

LRTA 

NMCOG  planning  contract 

$60,000 

$48,000 

NMCOG 

5307 

1999 

BAT 

operating  assistance 

$9,600,000 

$1 ,000,000 

OCPC 

5307 

1999 

BAT 

capital  assistance 

$625,000 

$500,000 

OCPC 

5307 

1999 

WRTA 

vans 

$365,000 

$292,000 

CMRPC 

5307 

1999 

WRTA 

maintenance  costs 

$2,841,080 

$2,272,864 

CMRPC 

5307 

1999 

WRTA 

lease/purchase  buses 

$731 ,000 

$584,800 

CMRPC 

5307 

1999 

WRTA 

enhancements 

$52,310 

$41 ,848 

CMRPC 

5307 

1999 

WRTA 

shop  equipment 

$50,000 

$40,000 

CMRPC 

5307 

1999 

WRTA 

ADA  paratransit 

$523,140 

$418,512 

CMRPC 

5307 

1999 

WRTA 

Grove  St  facility 

$278,640 

$222,912 

CMRPC 

5307 

1999 

WRTA 

computer  equipment 

$80,000 

$64,000 

CMRPC 

5307 

1999 

WRTA 

vehicles 

$25,000 

$20,000 

CMRPC 

5307 

1999 

WRTA 

equipment 

$15,000 

$12,000 

CMRPC 

5307 

1999 

SRTA 

vehicle  purchase 

$200,000 

$160,000 

SRPEDD 

5307 

1999 

SRTA 

purchase  support  vehicles 

$100,000 

$80,000 

SRPEDD 

5307 

1999 

SRTA 

capital  maintenance  items 

$150,000 

$120,000 

SRPEDD 

5307 

1999 

SRTA 

purchase/lease  tires 

$60,000 

$48,000 

SRPEDD 

5307 

1999 

SRTA 

operating  expense 

$7,009,000 

$1 ,336,000 

SRPEDD 

5307 

1999 

SRTA 

facility  renovations 

$100,000 

$80,000 

SRPEDD 

5307 

1999 

GATRA 

operating  expense 

$9,025,000 

$450,000 

SRPEDD 

5307 

1999 

GATRA 

van  acquisition 

$600,000 

$480,000 

SRPEDD 

5307 

1999 

GATRA 

capital  maintenance  items 

$100,000 

$80,000 

SRPEDD 

5307 

1999 

GATRA 

GIS  demo 

$625,000 

$500,000 

SRPEDD 

5307 

1999 

GATRA 

purchase  buses 

$550,000 

$440,000 

SRPEDD 

5307 

1999 

GATRA/MBTA 

commuter  rail  station  improvement 

$4,000,000 

$3,200,000 

SRPEDD 

5307 

199S 

MVRTA 

planning  activities 

$50,000 

$40,000 

MVPC 

5307 

1999 

MVRTA 

operating  assistance 

$4,764,647 

$392,260 

MVPC 

5307 

1999 

MVRTA 

planning  activities  with  MVPC 

$50,000 

$40,000 

MVPC 

5307 

1999 

MVRTA 

planning  activities 

$50,000 

$40,000 

MVPC 

5307 

1999 

MVRTA 

bus  facility 

$300,000 

$240,000 

MVPC 

5307 

1999 

MVRTA 

computer  items 

$5,000 

$4,000 

MVPC 

5307 

1999 

MVRTA 

fareboxes 

$450,000 

$360,000 

MVPC 

5307 

1999 

MVRTA 

minibuses 

$165,000 

$132,000 

MVPC 

5307 

1999 

MVRTA 

vehicle  replacement 

$213,000 

$170,000 

MVPC 

5307 

1999 

MVRTA 

shop  tools 

$20,000 

$16,000 

MVPC 

5307 

1999 

MVRTA 

preventive  maintenance 

$909,200 

$727,360 

MVPC 

5307 

1999 

MVRTA 

vans 

$319,500 

$255,600 

MVPC 

5307 

1999 

MVRTA 

minivans 

$180,000 

$144,000 

MVPC 

5307 

1999 

MVRTA 

new  roof 

$100,000 

$80,000 

MVPC 

5307 

1999 

MVRTA 

Buckley  Center 

$200,000 

$160,000 

MVPC 

5307 

1999 

MBTA 

operating  budget 

$16,839,326 

$8,419,663 

MAPC 

5307 

1999 

MBTA 

accessibility  improvements 

$22,929,654 

$18,343,723 

MAPC 

5307 

1999 

MBTA 

enhancements 

$879,169 

$703,335 

MAPC 

5307 

1999 

MBTA 

enhancements  -  FFY98 

$798,326 

$638,661 

MAPC 

5307 

1999 

MBTA 

preventive  maintenance 

$8,125,000 

$6,500,000 

MAPC 

5307 

1999 

MBTA 

enhancements  -  98  flex 

$837,500 

$570,000 

MAPC 

5307 

1999 

MBTA 

enhancements  -  addl 

$937,500 

$750,000 

MAPC 

5307 

1999 

MRTA 
IVID  1  M 

iniraairuciurc  irnpruvcrncnid 

tOQ  QRn  nnn 

Qcn  nnn 

MAr  u 

PATA 

nrovy&ntiv/o  maintonanpo 

L/l  CVCI  IIIVC  1 1  toil  IICI  lal  lUC 

nnn 

MMr  L» 

1QQQ 
1  999 

CATA 

C3pit3t  3ssist3nc6 

total 

$86  381 
S167  233  099 

$69  1 05 
£85  258  41 S 

MAPC 

5307 

1999 

1  f^TA 

Description 

Total 

Federal 

RPA 

Misc 

FFY  1 

NRTA 

C3ptt3t  items 

$20,000 

$0 

NPEDC 

RTACAP 

1999 

NRTA 

minibus 

$240,000 

$0 

NPEDC 

RTACAP 

1999 

NRTA 

communicstions 

$20,000 

$0 

NPEDC 

RTACAP 

1999 

NRTA 

bus  facility 

$650,000 

$0 

NPEDC 

ITC 

1999 

MBTA 

ITS  systems 

$1,875,000 

$1 ,500,000 

MAPC 

3012 

1999 

Gloucester 

tech  center 

^1  ,ouu,uuu 

MMrO 

1  QQO 
1  999 

MRTA 

IVID  1  M 

OUOI 

1QQQ 

MBTA 

ripan  fu&ls 

total 

S4  680  000 

%2  000  000 

MAPC 

5308 

1999 

1  BIA 

Description 

Total 

Federal 

RPA 

Assistance 

FFY  1 

Hanson 

purchase  minbuses 

$41 ,250 

$0 

OCPC 

Mobility  Ass't 

1999 

Pembroke 

purchase  minibuses 

$46,000 

$0 

OCPC 

Mobility  Ass't 

1999 

BAT 

purchase  minibuses 

$525,000 

$0 

OCPC 

Mobility  Ass't 

1999 

NRTA 

van 

$40,590 

$25,978 

NEPDC 

Mobility  Ass't 

1999 

GATRA 

vehicle  replacement 

$150,000 

$0 

SRPEDD 

Mobility  Ass't 

1999 

MART 

van  purchase 

$700,000 

$0 

MRPC 

Mobility  Ass't 

1999 

CCRTA 

minibuses 

$600,000 

$0 

CCC 

Mobility  Ass't 

1999 

CCRTA 

van 

$38,400 

$0 

CCC 

Mobility  Ass't 

1999 

radios 

$5,200 

$0 

CCC 

Mobility  Ass't 

1999 

WRTA 

vans 

total 

$268,750 
$2,415,190 

$0 
S25.978 

CMRPC 

Mobility  Ass't 

1999 

^  TOTAL 

$2S6,1S3,SS2 

r-  6 
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1  BM 

Description 

Total 

Federal 

RPA 

Section 

FFY  1 

CCRTA 

operating  assistance 

$2,100,000 

$210,000 

ccc 

5311 

2000 

BRTA 

operating  assistance 

$1,166,045 

$207,545 

BRPC 

5311 

2000 

WRTA 

operating  assistance 

$1 ,595,000 

$221 ,000 

CMRPC 

5311 

2000 

MVTA 

operating  assistance 

$50,000 

$50,000 

MVC 

5311 

2000 

MVRTA 

operating  assistance 

$112,831 

$56,415 

MVPC 

5311 

2000 

MART 

rural  COA  service 

$977,183 

$73,200 

MRPC 

5311 

2000 

NRTA 

operating  assistance 

$587,435 

$50,000 

NPEDC 

5311 

2000 

PVTA 

minibus  purchase 

$300,000 

$240,000 

PVPC 

5311 

2000 

PVTA 

operating  assistance 

$127,000 

$101,600 

PVPC 

5311 

2000 

LRTA 

operating  assistance 

$114,000 

$72,000 

NMCOG 

5311 

2000 

SRTA 

operating  assistance 

$118,000 

$59,000 

SRPEDD 

5311 

2000 

GATRA 

operating  assistance 

$375,000 

$105,000 

SRPEDD 

5311 

2000 

FRTA 

operating  assistance 

$135,000 

$135,000 

FRCOG 

5311 

2000 

GMTA 

operating  assistance 

$200,000 

$200,000 

FRCOG 

5311 

2000 

total 

57.957.494 

$1,780,760 

1  BM 

Description 

Total 

Federal 

RPA 

Section 

FFY  1 

WRTA 

Union  Station 

$3,125,000 

$2,500,000 

CMRPC 

5309 

2000 

MART 

maintenance  facility  design 

$500,000 

$400,000 

MRPC 

5309 

2000 

MBTA 

infrastructure  improvements 

$70,000,000 

$56,000,000 

MAPC 

5309 

2000 

MBTA 

SB  Piers  transitvray 

$67,451,910 

$53,961 ,528 

MAPC 

5309 

2000 

MBTA 

Blue  Line 

$6,457,668 

$5,166,134 

MAPC 

5309 

2000 

LRTA 

garage  expansion 

$2,000,000 

$1 ,600,000 

NMCOG 

5309 

2000 

BRTA 

bus  replacement 

$1 ,500,000 

$1 ,200,000 

BRPC 

5309 

2000 

total 

Jf5f.034.578 

$120,827,662 

1  BIA 

Description 

Total 

Federal 

RPA 

Section 

FFY  1 

BRTA 

vans  /  minibuses 

$255,200 

$204,160 

BRPC 

5310 

2000 

CMRPC 

vans 

$268,750 

$215,000 

CMRPC 

5310 

2000 

PVTA 

minibuses 

$625,000 

$500,000 

PVPC 

5310 

2000 

PVTA 

vans 

$250,000 

$200,000 

PVPC 

5310 

2000 

PVTA 

minibuses 

$300,000 

$240,000 

PVPC 

5310 

2000 

MVTA 

vehicle  replacement 

$166,000 

$132,800 

MVC 

5310 

2000 

GATRA 

vehicle  purchases 

$200,000 

$40,000 

SRPEDD 

5310 

2000 

SRPEDD 

van  awards 

$100,000 

$100,000 

SRPEDD 

5310 

2000 

LRTA 

vehicle  purchases 

$500,000 

$100,000 

NMCOG 

5310 

2000 

OCPC  region 

mini-bus  purchase 

$213,000 

$213,000 

OCPC 

5310 

2000 

FRTA 

van  replacement 

$150,000 

$120,000 

FRCOG 

5310 

2000 

GMTA 

van  replacement 

$250,000 

$200,000 

FRCOG 

5310 

2000 

total 

M.277.950 

$2,264,960 
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1  BM 

Description 

Total 

Federal 

RPA 

Sectiort 

FFY  1 

CCRTA 

operating  assistance 

$1,136,364 

$250,000 

ccc 

5307 

2000 

BRTA 

operating  assistance 

$1 ,530,600 

$359,100 

BRPC 

5307 

2000 

BRTA 

facility  maintenance 

$35,000 

$28,000 

BRPC 

5307 

2000 

BRTA 

maintenance  costs 

$40,000 

$32,000 

BRPC 

5307 

2000 

WRTA 

maintenance  costs 

$2,926,130 

$2,350,904 

CMRPC 

5307 

2000 

WRTA 

lease  buses 

$731 ,000 

$584,800 

CMRPC 

5307 

2000 

WRTA 

vans 

$413,550 

$330,840 

CMRPC 

5307 

2000 

WRTA 

ADA  paratransit 

$564,990 

$451,992 

CMRPC 

5307 

2000 

WRTA 

enhancements 

$56,500 

$45,200 

CMRPC 

5307 

2000 

WRTA 

mini-buses 

$120,360 

$96,288 

CMRPC 

5307 

2000 

WRTA 

Grove  St  facility 

$425,950 

$340,760 

CMRPC 

5307 

2000 

WRTA 

shop  equipment 

$50,000 

$40,000 

CMRPC 

5307 

2000 

WRTA 

computer  equipment 

$30,000 

$24,000 

CMRPC 

5307 

2000 

WRTA 

support  vehicles 

$25,000 

$20,000 

CMRPC 

5307 

2000 

WRTA 

equipment 

$30,000 

$24,000 

CMRPC 

5307 

2000 

MART 

fixed  &  COA 

$3,504,150 

$280,000 

MRPC 

5307 

2000 

MART 

commuter  rail  op  assistance 

$2,400,000 

$0 

MRPC 

5307 

2000 

MART 

office  equipment 

$50,000 

$40,000 

MRPC 

5307 

2000 

MART 

equipment  purchase 

$6,000 

$4,800 

MRPC 

5307 

2000 

MART 

facility  equipment 

$50,000 

$40,000 

MRPC 

5307 

2000 

MART 

computer  equipment 

$100,000 

$80,000 

MRPC 

5307 

2000 

PVTA 

lease  payment 

$4,625,000 

$3,700,000 

PVPC 

5307 

2000 

PVTA 

transit  facilities 

$62,500 

$50,000 

PVPC 

5307 

2000 

PVTA 

vans 

$375,000 

$300,000 

PVPC 

5307 

2000 

PVTA 

service  vehicles 

$125,000 

$100,000 

PVPC 

5307 

2000 

PVTA 

passenger  amenities 

$250,000 

$200,000 

PVPC 

5307 

2000 

PVTA 

environmental  compliance 

$375,000 

$300,000 

PVPC 

5307 

2000 

PVTA 

training  facility 

,  $937,500 

$750,000 

PVPC 

5307 

2000 

PVTA 

preventive  maintenance 

$666,220 

$532,976 

PVPC 

5307 

2000 

PVTA 

tools  &  equipment 

$500,000 

$400,000 

PVPC 

5307 

2000 

PVTA 

terminal  lease 

$45,000 

$36,000 

PVPC 

5307 

2000 

PVTA 

planning 

$250,000 

$200,000 

PVPC 

5307 

2000 

PVTA 

operating  assistance 

$1 ,249,529 

$999,623 

PVPC 

5307 

2000 

PVTA 

operating  assistance 

$18,233,342 

$14,586,674 

PVPC 

5307 

2000 

LRTA 

operating  assistance 

$4,080,440 

$1 ,500,000 

NMCOG 

5307 

2000 

LRTA 

NMCOG  planning  contract 

$75,000 

$60,000 

NMCOG 

5307 

2000 

LRTA 

miscellaneous  items 

$35,000 

$28,000 

NMCOG 

5307 

2000 

MVRTA 

computer  items 

$75,000 

$60,000 

MVPC 

5307 

2000 

MVRTA 

planning  activities  with  MVPC 

$50,000 

$40,000 

MVPC 

5307 

2000 

MVRTA 

planning  activities 

$50,000 

$40,000 

MVPC 

5307 

2000 

MVRTA 

operating  assistance 

$5,307,391 

$408,508 

MVPC 

5307 

2000 

MVRTA 

shop  tools 

$25,000 

$20,000 

MVPC 

5307 

2000 

MVRTA 

vehicle  replacement 

$72,000 

$57,600 

MVPC 

5307 

2000 

MVRTA 

vehicle  replacement 

$40,000 

$32,000 

MVPC 

5307 

2000 

MVRTA 

preventive  maintenance 

$936,500 

$749,200 

MVPC 

5307 

2000 

BAT 

capital  assistance 

$750,000 

$600,000 

OCPC 

5307 

2000 

BAT 

operating  assistance 

$10,000,000 

$1,125,000 

OCPC 

5307 

2000 

MBTA 

enhancements 

$955,21 1 

$764,169 

MAPC 

5307 

2000 

MBTA 

preventive  maintenance 

$8,125,000 

$6,500,000 

MAPC 

5307 

2000 

MBTA 

accessibility  improvements 

$25,732,134 

$20,585,707 

MAPC 

5307 

2000 

MBTA 

infrastructure  improvements 

$60,708,744 

$48,566,995 

MAPC 

5307 

200% 

T- 

CATA 

capital  assistance 

$86,381 

$69,105 

MAPC 

5307 

2000 

CATA 

operating  assistance 

$56,250 

$45,000 

MAPC 

5307 

2000 

GATRA 

operating  assistance 

$9,175,000 

$450,000 

SRPEDD 

5307 

2000 

GATRA 

vehicle  replacement 

$500,000 

$400,000 

SRPEDD 

5307 

2000 

GATRA 

capital  maintenance  items 

$100,000 

$80,000 

SRPEDD 

5307 

2000 

GATRA 

van  acquisition 

$600,000 

$480,000 

SRPEDD 

5307 

2000 

SRTA 

operating  assistance 

$7,130,000 

$1 ,336,000 

SRPEDD 

5307 

2000 

SRTA 

vehicle  replacement 

$400,000 

$320,000 

SRPEDD 

5307 

2000 

SRTA 

capital  maintenance  items 

$150,000 

$120,000 

SRPEDD 

5307 

2000 

SRTA 

purchase/lease  tires 

$60,000 

$48,000 

SRPEDD 

5307 

2000 

SRTA 

facility  maintenance 

$100,000 

$80,000 

SRPEDD 

5307 

2000 

GATRA/MBTA 

commuter  station  improvements 

$5,000,000 

$4,000,000 

SRPEDD 

5307 

2000 

total 

$182,294,736 

$116,143,241 

1  BM 

Description 

Total 

Federal 

RPA 

Assistance 

FFY  1 

CCRTA 

minibuses 

$600,000 

$0 

ccc 

Mobility  Ass't 

2000 

CCRTA 

vans 

$79,000 

$0 

ccc 

Mobility  Ass't 

2000 

MART 

van  purchase 

$525,000 

$0 

MRPC 

Mobility  Ass't 

2000 

MART 

minibus  purchase 

$150,000 

$0 

MRPC 

Mobility  Ass't 

2000 

BAT 

van  purchase 

$525,000 

$0 

OCPC 

Mobility  Ass't 

2000 

OCPC  region 

van  purchase 

$213,000 

$0 

OCPC 

Mobility  Ass't 

2000 

WRTA 

vans 

$268,750 

$0 

CMRPC 

Mobility  Ass't 

2000 

total 

$2,360,750 

$0 

1  RTA 

Description 

Total 

Federal 

RPA 

Misc 

FFY  1 

NRTA 

minibus 

$180,000 

$0 

NPEDC 

RTACAP 

2000 

NRTA 

bus  facility 

$50,000 

$0 

NPEDC 

RTACAP 

2000 

NRTA 

capital  items 

$15,000 

$0 

NPEDC 

RTACAP 

2000 

MBTA 

ITS  systems 

$1,875,000 

$1,500,000 

MAPC 

3012 

2000 

MBTA 

job  access 

MAPC 

3037 

2000 

total 

$2,120,000 

5f.500.000 

TOTAL 

STATEWIDE  TRAMSPWITATION  IMPROVEMENT  INGRAM 


1  BM 

Description 

Total 

Federal 

RPA 

Section 

FFY  1 

MART 

fixed  &  COA 

$1 ,026,042 

$76,953 

MRPC 

5311 

2001 

PVTA 

minibus 

$300,000 

$240,000 

PVPC 

5311 

2001 

PVTA 

rural  transit 

$127,000 

$101,600 

PVPC 

5311 

2001 

CCRTA 

operating  assistance 

$2,300,000 

$230,000 

CCC 

5311 

2001 

MVTA 

operating  assistance 

$50,000 

$50,000 

MVC 

5311 

2001 

MVRTA 

operating  assistance 

$112,831 

$56,413 

MVPC 

5311 

2001 

GATRA 

operating  assistance 

$375,000 

$105,000 

SRPEDD 

5311 

2001 

FRTA 

operating  assistance 

$140,000 

$140,000 

FRCOG 

5311 

2001 

GMTA 

operating  assistance 

$210,000 

$210,000 

FRCOG 

5311 

2001 

LRTA 

capital  assistance 

$114,000 

$72,000 

NMCOG 

5311 

2001 

GATRA 

operating  assistance 

$375,000 

$105,000 

SRPEDD 

5311 

2001 

SRTA 

operating  assistance 

$118,000 

$59,000 

SRPEDD 

5311 

2001 

BRTA 

operating  assistance 

$1 ,209,834 

$224,334 

BRPC 

5311 

2001 

WRTA 

rural  operations 

$1 ,630,000 

$221,000 

CMRPC 

5311 

2001 

NRTA 

operating  assistance 

$631 ,480 

$50,000 

NPEDC 

5311 

2001 

total 

$8,719,187 

$1,941,300 

1  BM 

Description 

Total 

Federal 

RPA 

Section 

FFY  1 

MART 

MART  equipment 

$1 ,000,000 

$800,000 

MRPC 

5309 

2001 

CCRTA 

intermodal  center 

$4,062,500 

$3,250,000 

CCC 

5309 

2001 

CCRTA 

intercity  coaches 

$1 ,440,000 

$1,152,000 

CCC 

5309 

2001 

SRTA 

facility  PS&E 

$720,000 

$600,000 

SRPEDD 

5309 

2001 

BAT 

intermodal  center 

$1 ,500,000 

$1 ,200,000 

OCPC 

5309 

2001 

BAT 

alt  fuel  vehicles 

$750,000 

$600,000 

OCPC 

5309 

2001 

BRTA 

bus  replacement 

$3,000,000 

$2,400,000 

BRPC 

5309 

2001 

BRTA 

intermodal  center 

$10,350,000 

$8,280,000 

BRPC 

5309 

2001 

MBTA 

AITC 

$37,400,000 

$29,920,000 

MRPC 

5309 

2001 

MBTA 

SB  Piers  Transitway 

$43,100,746 

$34,480,597 

MAPC 

5309 

2001 

MBTA 

Blue  Line 

$64,996,161 

$51 ,996,929 

MAPC 

5309 

2001 

MBTA 

infrastructure  improvements 

$15,000,000 

$12,000,000 

MAPC 

5309 

2001 

total 

$183,319,407 

$146,679,526 

1  BJA 

Description 

Total 

Federal 

RPA 

Sect/on 

FFY  1 

PVTA 

minibuses 

$625,000 

$500,000 

PVPC 

5310 

2001 

PVTA 

1  1  III  IIUU0CO 

$300,000 

$240,000 

PVPC 

5310 

2001 

PVTA 

vans 

$250,000 

$200,000 

PVPC 

5310 

2001 

FRTA 

capital  improvement 

$75,000 

$60,000 

FRCOG 

5310 

2001 

GATRA 

vphirip  nurchase 

vci  iiv^ic  ^ui  wi  la^c 

$200,000 

$40,000 

SRPEDD 

5310 

2001 

O IN r  L_ LJ LJ 

$100,000 

$1 00,000 

SRPEDD 

5310 

2001 

BAT 

OCPC  region 

$213,000 

$213,000 

OCPC 

5310 

2001 

BRTA 

vehicle  purchase 

$175,800 

$140,640 

BRPC 

5310 

2001 

MVTA 

vehicle  replacement 

$90,000 

$72,000 

MVC 

5310 

2001 

LRTA 

vehicle  purchase 

$250,000 

$50,000 

NMCOG 

5310 

2001 

CMRPC 

capital  assistance 

$268,750 

$215,000 

CMRPC 

5310 

2001 

total 

S2.547.550 

$1,830,640 

-r'  11 


1  BM 

Description 

Total 

Federal 

RPA 

Section 

FFY  1 

MART 

fixed  &  COA 

$3,679,358 

$294,349 

MRPC 

5307 

2001 

MART 

commuter  rail  op  assistance 

$2,520,000 

$0 

MRPC 

5307 

2001 

MART 

equipment  purchase 

$216,300 

$173,040 

MRPC 

5307 

2001 

MVRTA 

vehcile  replacement 

$75,600 

$60,480 

MVPC 

5307 

2001 

MVRTA 

planning  activities 

$50,000 

$40,000 

MVPC 

5307 

2001 

MVRTA 

MVPC  planning  activities 

$50,000 

$40,000 

MVPC 

5307 

2001 

MVRTA 

bus  replacement 

$1,092,000 

$910,000 

MVPC 

5307 

2001 

MVRTA 

capital  maintenance 

$220,000 

$176,000 

MVPC 

5307 

2001 

MVRTA 

vehicle  replacement 

$37,800 

$30,240 

MVPC 

5307 

2001 

MVRTA 

preventive  maintenance 

$964,500 

$771,600 

MVPC 

5307 

2001 

BAT 

capital  assistance 

$700,000 

$560,000 

OCPC 

5307 

2001 

BAT 

operating  assistance 

$10,300,000 

$1 ,300,000 

OCPC 

5307 

2001 

PVTA 

operating  assistance 

$18,233,342 

$14,586,673 

PVPC 

5307 

2001 

PVTA 

lease  payments 

$4,625,000 

$3,700,000 

PVPC 

5307 

2001 

PVTA 

vans 

$375,000 

$300,000 

PVPC 

5307 

2001 

PVTA 

supervisory  vehicles 

$125,000 

$100,000 

PVPC 

5307 

2001 

PVTA 

bus  stop  amenities 

$125,000 

$100,000 

PVPC 

5307 

2001 

PVTA 

environmental  compliance 

$125,000 

$100,000 

PVPC 

5307 

2001 

PVTA 

tools  &  equipment 

$125,000 

$100,000 

PVPC 

5307 

2001 

PVTA 

preventive  maintenance 

$666,220 

$532,976 

PVPC 

5307 

2001 

PVTA 

lease  payments 

$45,000 

$36,000 

PVPC 

5307 

2001 

PVTA 

planning 

$250,000 

$200,000 

PVPC 

5307 

2001 

PVTA 

special  services 

$1 ,249,529 

$999,623 

PVPC 

5307 

2001 

SRTA 

operating  expenses 

$7,253,000 

$1 ,336,000 

SRPEDD 

5307 

2001 

SRTA 

bus  purchase 

$1 ,600,000 

$1 ,280,000 

SRPEDD 

5307 

2001 

SRTA 

vehicle  replacement 

$200,000 

$160,000 

SRPEDD 

5307 

2001 

SRTA 

capital  maintenance  items 

$150,000 

$120,000 

SRPEDD 

5307 

2001 

SRTA 

facility  renovations 

$100,000 

$80,000 

SRPEDD 

5307 

2001 

SRTA 

tires 

$60,000 

$48,000 

SRPEDD 

5307 

2001 

GATRA 

operating  expenses 

$9,275,000 

$450,000 

SRPEDD 

5307 

2001 

GATRA/MBTA 

Attleboro/mansfield  stations 

$4,000,000 

$3,200,000 

SRPEDD 

5307 

2001 

GATRA 

bus  replacement 

$950,000 

$760,000 

SRPEDD 

5307 

2001 

GATRA 

capital  maintenance  items 

$125,000 

$100,000 

SRPEDD 

5307 

2001  ■ 

GATRA 

van  replacement 

$630,000 

$504,000 

SRPEDD 

5307 

2001 

GATRA 

garage  design 

$600,000 

$480,000 

SRPEDD 

5307 

2001 

CCRTA 

operating  assistance 

$1 ,272,727 

$280,000 

CCC 

5307 

2001 

BRTA 

operating  assistance 

$1,520,100 

$315,600 

BRPC 

5307 

2001 

BRTA 

facility/capital  maintenance 

$170,000 

$136,000 

BRPC 

5307 

2001 

WRTA 

preventive  maintenance 

$3,014,100 

$2,41 1 ,280 

CMRPC 

5307 

2001 

WRTA 

ADA  paratransit 

$610,190 

$488,152 

CMRPC 

5307 

2001 

WRTA 

enhancements 

$61 ,020 

$48,816 

CMRPC 

5307 

2001 

WRTA 

equipment 

$30,000 

$24,000 

CMRPC 

5307 

2001 

WRTA 

vehicles 

$30,000 

$24,000 

CMRPC 

5307 

2001 

WRTA 

van  replacement 

$464,680 

$371 ,744 

CMRPC 

5307 

2001 

WRTA 

mini-bus  replacement 

$122,770 

$98,216 

CMRPC 

5307 

2001 

WRTA 

bus  lease 

$731 ,000 

$584,800 

CMRPC 

5307 

2001 

WRTA 

Grove  St  facility 

$675,470 

$540,376 

CMRPC 

5307 

2001 

WRTA 

shop  equipment 

$50,000 

$40,000 

CMRPC 

5307 

2001 

WRTA 

computer  equipment 

$30,000 

$24,000 

CMRPC 

5307 

2001 

LRTA 

operating  assistance 

$4,080,440 

$1 ,500,000 

NMCOG 

5307 

2oqi 

T- 


1  RTA 

l_r\  1  r\ 

piai  11  III  1^  oui  III  eiwi 

INIVIL/'*JL3 

^'^n7 

dCUUl 

1  RTA 

INIVH-' wVj 

*^'^n7 

MRTA 

iViD  1  M 

dwucoaiuiiiiy  iiiipiuvciiiciiid 

119';  11ft  Qdfi 

«9n  no^  1  *^7 

^UU 1 

MRTA 

crillalll^ci  ilclUb 

«1  7R7 

^OZO,Z  1  *♦ 

MAPP 

MBTA 

infrastructure  improvements 

$69,000,000 

$55,200,000 

MARC 

5307 

2001 

MBTA 

preventive  maintenance 

$8,125,000 

$6,500,000 

MAPC 

5307 

2001 

TATA 

uicvciiiivc  1 1  laii  iici  lai  i^c 

nnn 

MAPP 

9nni 

CATA 

canital  eauiom^nt 

$86  381 

$69  105 

MAPC 

5307 

2001 

total 

$123,339,441 

1  RTA 

D&scription 

Total 

Fedstal 

RPA 

Section 

WRTA 
V  V  i\  1  M 

veil  la 

tn 

PMRPP 

iVIUUllliy  Moc*  V 

9nni 

MART 

CUUifilllClll  puiwiici9C 

t^nn  nnn 

MRPP 

IVIUUllliy  Moo  I 

9nni 

RAT 

L/Uiwiiaoc  iiiiiiiuuoca 

$R9S  nnn 

so 

nrpc 

l^nKiliK/  Acc't 
iviijL^iiiiy  Moo  I 

9nni 

OCPC  region 

purctiase  minibuses 

$213,000 

$0 

OCPC 

Mobility  Ass't 

2001 

GATRA 

van  purchase 

$200,000 

$0 

SRPEDD 

Mobility  Ass't 

2001 

MRTA 

^ai  ail  ai  i3ii 

^'^0  nnn 

^;4n  nnn 

NPEDC 

2001 

OCPC  reaion 

Durchase  minibus 

$106  000 

$0 

OCPC 

Mobility  Ass't 

2001 

total 

5t. 662. 750 

1  RTA 

Total 

r  w  WCf  Of 

RPA 

Misc 

FFY  I 
rri  1 

NRTA 

minibus 

$180,000 

$0 

NPEDC 

RTACAP 

2001 

NRTA 

capital  items 

$10,000 

$0 

NPEDC 

RTACAP 

2001 

MBTA 

clean  fuels 

MAPC 

5308 

2001 

MBTA 

job  access 

MAPC 

3037 

2001 

total 

$190,000 

$0 

TOTAL 

Federal  Fiscal  Year  2002  -  2004 

Transit 


Please  note  that  the  following  transit  section  represents  "best  guess"  effort  by  the  Commonwealth 's  RPAs  and  RTAs. 
Since  it  is  not  definitive  these  organizations  reserve  the  right  to  make  any  changes  they  deem  necessary. 


STATEWIDE  TRAfiiSPCMRTATION  IMPROVEMENT  WIOGRAM 


1  OTA 
1  KIM 

Descriptions 

Total 

Federal 

Section 

rrr 

MART 

fixed  &  COA 

$1 ,077,345 

$80,801 

MRPC 

5311 

2002 

MVTA 

operating  assistance 

$50,000 

$50,000 

MVC 

5311 

2002 

GATRA 

operating  assistance 

$375,000 

$105,000 

SRPEDD 

531 1 

2002 

SRTA 

operating  assistance 

$1 18,000 

$59,000 

SRPEDD 

531 1 

2002 

CCRTA 

operating  assistance 

$2,450,000 

$245,000 

CCC 

531 1 

2002 

BRTA 

operating  assistance 

$1 ,249,020 

$241,020 

BRPC 

5311 

2002 

LRTA 

operating  assistance 

$114,000 

$72,000 

NMCOG 

5311 

2002 

MVRTA 

operating  assistance 

$1 12,831 

$56,413 

MVPC 

5311 

2002 

D\  OTA 

rVI  A 

operating  assistance 

^1  Z/,00(J 

*  4  o-i  cnr\ 
$1  CJl  ,oOO 

PVPC 

531 1 

2002 

D\/TA 

r  V  1  A 

minibus 

Cp>3IJU,UUU 

sPZ'HJ.UUU 

r  VrL/ 

boi  1 

onno 

\A/DT  A 

operating  assistance 

^pl  ,000, UUU 

coo  I  nnn 

OJl  1 

onno 
2UU^ 

KIDTA 
INK  1  A 

operating  assistance 

ccr\  nnn 

NrtUC 

bJI  1 

totai 

$8,305,461 

1  OTA 

uescnpiions 

1  oiai 

Federal 

Kr'M 

Section 

FFY 

MAK  1 

MART  ecjuipment 

*  1  ,OUU,UUU 

*1  ,zUU,UUU 

bouy 

onno 

IVlB  1  A 

Blue  Line 

^1  o,uuu,uuu 

c<  o  nnn  nnn 

MAr  O 

onQ 

onno 

MB  1  A 

infrastructure  improvements 

*tDo,ooy,io4 

^IZA  QA7 

MArU 

00U9 

onno 

lOiai 

CffC  /ICQ  'tHA 

Ci!ff  fkA7 

1  RTA 

Description 

Total 

Federal 

RPA 

Section 

FFY 

SRPEDD 

non-profit  groups 

$100,000 

$100,000 

SRPEDD 

5310 

2002 

MVTA 

vehicle  replacement 

$90,000 

$72,000 

MVC 

5310 

2002 

BRTA 

vehicle  purchase 

$224,200 

$179,300 

BRPC 

5310 

2002 

CMRPC 

capital  assistance 

$268,750 

$215,000 

CMRPC 

5310 

2002 

PVTA 

minibuses 

$625,000 

$500,000 

PVPC 

5310 

2002 

PVTA 

vans 

$250,000 

$200,000 

PVPC 

5310 

PVTA 

minibuses 

3)JUU,UUU 

covin  nnn 

D\  fDr^ 
rVrU 

OJ1U 

onno 

WRTA 

non-profit  vans 

c  nnn 
*21  b.UUU 

L/MKPO 

aJlu 

onno 

LK  1 A 

operating  assistance 

c<^n  nnn 

boi  u 

onno 

total 

$2,370,700 

Jb7,/  ll.JOO 

1  RTA 

Description 

Total 

Federal 

RPA 

Section 

 1 

FFY  1 

MART 

fixed  &  COA 

$3,863,326 

$309,066 

MRPC 

5307 

2002 

MART 

commuter  rail  op  assistance 

$2,646,000 

$0 

MRPC 

5307 

2002 

MART 

equipment  purchase 

$227,115 

$181,692 

MRPC 

5307 

2002 

MVRTA 

computer  equipment 

$5,000 

$4,000 

MVPC 

5307 

2002 

MVRTA 

planning  activities 

$50,000 

$40,000 

MVPC 

5307 

2002 

MVRTA 

MVPC  planning  activities 

$50,000 

$40,000 

MVPC 

5307 

2002 

MVRTA 

bus  replacement 

$616,500 

$493,200 

MVPC 

5307 

2002 

MVRTA 

minibus  replacement 

$190,800 

$152,640 

MVPC 

5307 

2002 

MVRTA 

minlvan  replacement 

$208,500 

$166,800 

MVPC 

5307 

2002 

MVRTA 

capital  maintenance 

$280,000 

$224,000 

MVPC 

5307 

2002 

MVRTA 

preventive  maintenance 

$993,500 

$794,800 

MVPC 

5307 

2002 

SRTA 

operating  assistance 

$7,379,000 

$1 ,336,000 

SRPEDD 

5307 

2002 

^  ,  14 


SRTA 

capital  assistance 

$750,000 

$600,000 

SRPEDD 

5307 

2002 

GATRA 

operating  assistance 

$9,275,000 

$450,000 

r>  (~»  r>  r~  r>  r~\ 

SRPEDD 

5307 

2002 

GATRA 

capital  assistance 

$4,855,000 

$3,884,000 

r"  r>  n\ 

SRPEDD 

5307 

2002 

BRTA 

operating  assistance 

$1 ,560,900 

$328,900 

BRPC 

5307 

2002 

BRTA 

facility/capital  maintenance 

$30,000 

$24,000 

BRPC 

5307 

2002 

WRTA 

preventive  maintenance 

$3,104,520 

$2,483,616 

CMRPC 

5307 

2002 

WRTA 

bus  lease 

$731 ,000 

$584,800 

^  ft  J  n  n  ^ 

CMRPC 

5307 

2002 

WRTA 

van  replacement 

$4/o,o20 

tfooo  one 

$382,890 

CMRPC 

5307 

2002 

WRTA 

mini-bus  replacement 

$125,220 

$100,176 

An 

CMRPC 

5307 

2002 

WRTA 

Grove  St  facility 

$942,520 

S'^tT  A  r\A  ^ 

$754,016 

CMRPC 

5307 

2002 

WRTA 

ADA  paratransit 

$652,910 

$522,328 

CMRPC 

5307 

2002 

WRTA 

shop  equipment 

$50,000 

$40,000 

ft  M  n  r\  r*v 

CMRPC 

5307 

2002 

WRTA 

computer  equipment 

$30,000 

$24,000 

CMRPC 

5307 

2002 

WRTA 

enhancements 

$65,290 

$52,232 

ft  J  n  r>  ^ 

CMRPC 

5307 

2002 

WRTA 

support  vehicles 

$30,000 

$24,000 

CMRPC 

5307 

2002 

WRTA 

equipment 

$30,000 

$24,000 

CMRPC 

5307 

2002 

PVTA 

lease  payments 

$4,625,000 

$3,700,000 

PVPC 

5307 

2002 

PVTA 

operating  assistance 

$18,233,342 

$14,586,674 

PVPC 

5307 

2002 

PVTA 

special  sen/ices 

$1 ,249,529 

$999,623 

PVPC 

5307 

2002 

PVTA 

vans 

$375,000 

$300,000 

PVPC 

5307 

2002 

PVTA 

support  vehicles 

$125,000 

$100,000 

PVPC 

5307 

2002 

PVTA 

passenger  amenities 

$125,000 

$100,000 

PVPC 

5307 

2002 

PVTA 

environmental  compliance 

$375,000 

$300,000 

PVPC 

5307 

2002 

PVTA 

bus  maintenance 

$676,000 

An  onf\ 

$540,800 

PVPC 

5307 

2002 

PVTA 

maintenance  items 

*  •%  0"7  COO 

$1o/,dOO 

$150,000 

PVPC 

5307 

2002 

PVTA 

terminal  lease 

$45,000 

$36,000 

PVPC 

5307 

2002 

PVTA 

planning 

$250,000 

$200,000 

PVPC 

5307 

2002 

CCRTA 

operating  assistance 

$1 ,363,636 

$300,000 

ccc 

5307 

2002 

MBTA 

accessibility  improvements 

$13,257,997 

$10,606,398 

MAPC 

5307 

2002 

MBTA 

enhancements 

$1 ,109,929 

$887,943 

MAPC 

5307 

2002 

MBTA 

infrastructure  Improvements 

$88,500,000 

$70,800,000 

MAPC 

5307 

2002 

MBTA 

preventive  maintenance 

$8,125,000 

$6,500,000 

MAPC 

5307 

2002 

LRTA 

operating  assistance 

$4,080,440 

$1 ,500,000 

NMCOG 

5307 

2002 

LRTA 

planning  contract 

$75,000 

$60,000 

NMCOG 

5307 

2002 

LRTA 

capital  assistance 

t^'iC  r\r\r\ 

$3d,000 

coo  OrtO 

$28,000 

NMCOG 

5307 

2002 

roraf 

1  BM 

Description 

Total 

Federal 

RPA 

Section 

FFY 

MART 

equipment  purchase 

$300,000 

0 

MRPC 

Mobility  Ass't 

2002 

WRTA 

vans 

$268,750 

0 

CMRPC 

Mobility  Ass't 

2002 

tofa/ 

$300. /oO 

0 

1  KTA 

Description 

/  oiai 

Federal 

HfA 

flit 

Misc 

FFY 

NRTA 

minibus 

$160,000 

$0 

NPEDC 

RTACAP 

2002 

NRTA 

capital  items 

$10,000 

$0 

NPEDC 

RTACAP 

2002 

OCPC 

transit  programs 

$10,700,000 

$1 ,993,767 

OCPC 

FA 

2002 

MB  TA 

job  access 

MArU 

ou3/ 

0000 

MBTA 

clean  fuels 

MAPC 

5308 

2002 

total 

S10.B70.000 

$7,993,767 

TOTAL 

r  15 

STATEWIDE  TRANSPORTATION  IMPROVEMENT  PROGRAM 


1  BM 

Description 

Total 

Federal 

RPA 

Section 

FFY  1 

MART 

fixed  &  COA 

$1,131,211 

$84,841 

MRPC 

5311 

2003 

CCRTA 

operating  assistance 

$2,550,000 

$255,000 

CCC 

5311 

2003 

GATRA 

operating  assistance 

$375,000 

$105,000 

SRPEDD 

5311 

2003 

SRTA 

operating  assistance 

$118,000 

$59,000 

SRPEDD 

5311 

2003 

MVRTA 

operating  assistance 

$112,831 

$56,415 

MVPC 

5311 

2003 

BRTA 

operating  assistance 

$1,288,515 

$258,015 

BRPC 

5311 

2003 

WRTA 

operating  assistance 

$1 ,701 ,000 

$221 ,000 

CMRPC 

5311 

2003 

NRTA 

operating  assistance 

$740,060 

$50,000 

NPEDC 

5311 

2003 

LRTA 

operating  assistance 

$114,000 

$72,000 

NMCOG 

5311 

2003 

total 

$8,130,617 

$1,161,271 

1  BM 

Description 

Total 

Federal 

RPA 

Section 

FFY  1 

MART 

MART  equipment 

$2,000,000 

$1 ,600,000 

MRPC 

5309 

2003 

SRTA 

Maintenance  facility 

$10,000,000 

$8,000,000 

SRPEDD 

5309 

2003 

MBTA 

Blue  Line 

$19,374,077 

$15,499,262 

MAPC 

5309 

2003 

MBTA 

infrastructure  improvements 

$68,689,909 

$54,951 ,927 

MAPC 

5309 

2003 

total 

$31,374,077 

$25,099,262 

1  BM 

Description 

Total 

Federal 

RPA 

Section 

FFY  1 

WRTA 

non-profit  vans 

$268,750 

$0 

CMRPC 

5310 

2003 

SRPEDD 

non-profit  groups 

$100,000 

$100,000 

SRPEDD 

5310 

2003 

BRTA 

vehicle  purchase 

$209,500 

$167,000 

BRPC 

5310 

2003 

CMRPC 

capital  assistance 

$268,750 

$215,000 

CMRPC 

5310 

2003 

total 

$847,000 

$482,000 

1  BM 

Description 

Total 

Federal 

RPA 

Section 

FFY  1 

MART 

operating  assistance 

$4,056,491 

$324,519 

MRPC 

5307 

2003 

MART 

commuter  rail  op  assistance 

$2,778,300 

$0 

MRPC 

5307 

2003 

MART 

capital  assistance 

$238,471 

$190,777 

MRPC 

5307 

2003 

CCRTA 

operating  assistance 

$1 ,454.545 

$320,000 

CCC 

5307 

2003 

MVRTA 

computer  equipment 

$5,000 

$4,000 

MVPC 

5307 

2003 

MVRTA 

planning  activities 

$50,000 

$40,000 

MVPC 

5307 

2003 

MVRTA 

MVPC  planning  activities 

$50,000 

$40,000 

MVPC 

5307 

2003 

MVRTA 

preventive  maintenance 

$1,023,340 

$818,640 

MVPC 

5307 

2003 

MVRTA 

bus  purchase 

$450,000 

$360,000 

MVPC 

5307 

2003 

MVRTA 

van  replacement 

$330,000 

$264,000 

MVPC 

5307 

2003 

SRTA 

operating  assistance 

$7,508,000 

$1 ,336,000 

SRPEDD 

5307 

2003 

SRTA 

capital  projects 

$2,845,500 

$2,276,400 

SRPEDD 

5307 

2003 

GATRA 

operating  assistance 

$9,275,000 

$450,000 

SRPEDD 

5307 

2003 
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capitsi  itsms 

tin  nnn 

tn 
$u 

MDCnp 
(Nr  tUL/ 

PTAP A  P 
K  I  AL/Ar 

^UUo 

KAA  DT 
MAK  1 

purchase  squipment 

f^nn  nnn 
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vans 
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transit  programs 

$1 1 ,200,000 

$2,127,058 

OCPC 

FA 

2003 

PVTA 

transit  programs 

$27,868,371 

$22,294,697 

PVPC 

FA 

2003 

MB  1 A 

job  access 

MArU 

ZUUo 

MD  I  A 

Clean  lueis 

MAPP 
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ZUUO 

total 

$39,647,121 

$24,421,755 

TOTAL 

$193^80,639 
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STATEWIDE  TRAKSFKSRTATJON  IMPROVEMENT  PROGRAM 


1  BIA 

Description 

Total 

Federal 

RPA 

Section 

FFY  1 

MART 

operating  assistance 

$1,165,147 

$87,386 

MRPC 

5311 

2004 

CCRTA 

operating  assistance 

$2,550,000 

$255,000 

CCC 

5311 

2004 

GATRA 

operating  assistance 

$375,000 

$105,000 

SRPEDD 

5311 

2004 

SRTA 

operating  assistance 

$118,000 

$59,000 

SRPEDD 

5311 

2004 

MVRTA 

operating  assistance 

$112,831 

$56,415 

MVPC 

5311 

2004 

BRTA 

operating  assistance 

$1 ,320,675 

$263,175 

BRPC 

5311 

2004 

WRTA 

operating  assistance 

$1 ,738,000 

$221 ,000 

CMRPC 

5311 

2004 

NRTA 

operating  assistance 

$745,562 

$50,000 

NPEDC 

5311 

2004 

LRTA 

operating  assistance 

$114,000 

$72,000 

NMCOG 

5311 

2004 

total 

$8,239,215 

St.  f 68.976 

1  BIA 

Description 

Total 

Federal 

RPA 

Section 

FFY  1 

NRTA 

intermodal  center 

$500,000 

$450,000 

NPEDC 

5309 

2004 

total 

$500,000 

$450,000 

1  BIA 

Description 

Total 

Federal 

RPA 

Section 

FFY  1 

WRTA 

non-profit  vans 

$268,750 

$215,000 

CMRPC 

5310 

2004 

SRPEDD 

non-profit  groups 

$100,000 

$100,000 

SRPEDD 

5310 

2004 

CMRPC 

capital  assistance 

$268,750 

$215,000 

CMRPC 

5310 

2004 

brta 

vehicle  purchase 

$143,200 

$114,560 

BRPC 

5310 

2004 

total 

$637,500 

$530,000 

1  BM 

Description 

Total 

Federal 

RPA 

Section 

FFY  1 

MART 

operating  assistance 

$4,178,187 

$334,255 

MRPC 

5307 

2004 

MART 

commuter  rail  op  assistance 

$2,861 ,649 

$0 

MRPC 

5307 

2004 

MART 

eauioment  nurchase 

$400,000 

$320,000 

MRPC 

5307 

2004 

MART 

nskrjxno  A  &  F 
uoi  u d  r\  u  1 — 

$200,000 

$1 60,000 

MRPC 

5307 

2004 

MVRTA 

rnmnt itpr  eauioment 

$5,000 

$4,000 

MVPC 

5307 

2004 

MVRTA 

nl^innina  activrti^s 

L^iui  II  III  lu  a\^iiviii^^ 

$50,000 

$40,000 

MVPC 

5307 

2004 

MVRTA 

MVPC  planning  activities 

$50,000 

$40,000 

MVPC 

5307 

2004 

MVRTA 

capital  maintenance 

$200,000 

$160,000 

MVPC 

5307 

2004 

ivi  V  r\  1 

tools 

$20,000 

$16,000 

MVPC 

5307 

2004 

SRTA 

operating  assistance 

$7,640,000 

$1 ,336,000 

SRPEDD 

5307 

2004 

SRTA 

capital  projects 

$850,000 

$680,000 

SRPEDD 

5307 

2004 

GATRA 

operating  assistance 

$9,275,000 

$450,000 

SRPEDD 

5307 

2004 

GATRA 

capital  projects 

$1,985,000 

$1 ,588,000 

SRPEDD 

5307 

2004 

BRTA 

operating  assistance 

$1,649,400 

$356,900 

BRPC 

5307 

2004 

BRTA 

facility/capita  maintenance 

$50,000 

$40,000 

BRPC 

5307 

2004 

WRTA 

preventive  maintenance 

$3,293,590 

$2,634,872 

CMRPC 

5307 

2004 

WRTA 

vehicles 

$30,000 

$24,000 

CMRPC 

5307 

2004 

WRTA 

van  replacement 

$465,450 

$372,360 

CMRPC 

5307 

2004 
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DOU/ 
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operating  assistance 

$4,080,440 

$1,500,000 

NMCOG 

5307 

2004 

LRTA 

planning  contract 

$75,000 

$60,000 

NMCOG 

5307 

2004 

1  RTA 

Lrdpildl  doaloldiiuc 

«9Q  nnn 

MMPp»ri 

LRTA 

$500  000 

mnn  nnn 

1 'IIVI  WV^V? 

5307 

2004 

total 

$42,753,741 

$13,216,043 

RTA 

Description 

Total 

Federal 

RPA 

Misc 

FFY 

WRTA 

vans 

$268,750 

$0 

CMRPC 

mobility  ass't 

2004 

PVTA 

transit  programs 

$27,868,371 

$22,294,697 

PVPC 

FA 

2004 

OCPC 

transit  programs 

$1 1 ,200,000 

$2,127,058 

OCPC 

FA 

2004 

total 

$39,337,121 

$2,127,058 

TOTAL 

$91,467,577 

$17^92,077 

SUMMARY  of  TRANSIT  FUNDING  TOTALS 
FFY  1999  -  2001 


Sections 
S311 
5309 
5310 
5307 

Mobility  Assistance 
Misc 

TOTAL 


1999 

$7,810,424 
$205,486,719 

$2,279,630 
$167,233,099 

$2,415,190 

$4,680,000 


2000 

$7,957,494 
$151,034,578 

$3,277,950 
$182,294,736 

$2,360,750 

$2,120,000 

$349^5,808 


2001 

$8,719,187 
$183,319,407 

$2,547,550 
$183,505,132 

$1 ,662,750 
$190,000 

$379^,026 


SUMMARY  of  TRANSIT  FUNDING  TOTALS 
FFY  2002  -  2004 


Sections 
5311 
5309 
5310 
5307 
Misc 


2002 

$8,305,461 
$85,059,164 

$2,376,700 
$182,034,094 
$1 1 ,438,750 


2003 

$8,130,617 
$31 ,374,077 

$847,000 
$113,481,824 
$39,647,121 


2004 

$8,239,215 
$500,000 
$637,500 
$42,753,741 
$39,337,121 


TOTAL 


$91,467,577 
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Projects  Advertised  PA-1 

Regional  Targets  RT-1 

Public  Participation  Process  PPP-1 

Air  Quality  Conformity  AQ-1 


I 


Projects  Advertised 


Advertised  Projects 
(through  August  1 998) 


RPA 

Locale 

Description 

Adv  Amount 

Adv  Date 

BRPC 

Williamstown 

Cole  Avenue 

$1 ,393,254 

10/11/97 

CCC 

Barnstable 

Rte  132  signals 

$259,364 

10/11/97 

CMRPC 

Worcester/Mill 

Rte  20  signals/safety 

$577,097 

10/11/97 

CMRPC 

Charlton 

Rte  20  vrater  well 

$9,500 

10/11/97 

District  3 

multiple 

bridge  repairs 

$327,950 

10/11/97 

Statewide 

multiple 

waste  removal 

$2,916,605 

10/11/97 

FRCOG 

Ashfield 

Rte  1 1 2  water  well 

$9,500 

10/18/97 

MRPC 

Lunenburg 

Cross  St  bridge 

$474,894 

10/18/97 

MVPC 

Lawrence 

Rte  28  resurfacing 

$52,365 

10/18/97 

PVPC 

Granby  etc 

Rte  116  resurfacing 

$615,460 

10/18/97 

PVPC 

Springfield 

Allen  St  resurfacing 

$688,542 

10/18/97 

CMRPC 

Worcester  etc 

guide  signs 

$1 ,909,500 

10/25/97 

FRCOG 

Colrain 

Adarnsville  Rd  bridge 

$796,602 

10/25/97 

FRCOG 

Conway 

Hickory  Ridge  bridge 

$341 ,355 

10/25/97 

MAPC 

Everett 

Chelsea/Everett  Sts 

$2,373,865 

1 0/4/97 

MVPC 

Lawrence  etc 

Rte  28/Oakland  Ave 

$3,186,528 

1 0/4/97 

OCPC 

Brockton 

Rrte  123/27/Oaketc 

$1,984,283 

1 0/4/97 

MAPC 

Southboro 

Rte  85  signal  imps 

$47,440 

11/1/97 

MRPC 

Templeton 

Rte  2  rest  area 

$664,242 

11/1/97 

NMCOG 

Lowell  etc 

Rte  3A  resurfacing 

$359,037 

11/1/97 

SRPEDD 

Fall  River 

Brightman  St  bridge 

$2,481,012 

11/1/97 

MVPC 

Amesbury 

Clinton  Sr  bridge 

$784,855 

11/15/97 

BRPC 

Pittsfield 

structures  demolition 

$592,226 

11/22/97 

CCC 

Barnstable  etc 

School  St  bridge 

$568,150 

11/29/97 

CCC 

Dennis 

Setucket  Rd 

$706,960 

11/29/97 

CCC 

Orleans 

Main  St/T onset  Rd 

$141,061 

11/29/97 

Dist  3,4,5 

multiple 

boring 

$2,413,050 

11/8/97 

MRPC 

Gardner 

water  supply  well 

$9,500 

11/8/97 

MRPC 

Ashburnham 

Lake  Shore  bridge 

$267,068 

12/13/97 

MVPC 

Methuen 

Rte  1 1 3  resurfacing 

$166,835 

12/13/97 

MVPC 

Boxford 

water  well 

$9,500 

12/13/97 

BRPC 

Otis  etc 

guardrails 

$1 ,967,928 

12/20/97 

CMRPC 

Millbury 

landsc'  146/122A 

$2,162,326 

12/20/97 

CMRPC 

Worcester 

landsc'  146/Ballard 

$1 ,476,552 

12/20/97 

District  4 

multiple 

bridge  repairs 

$2,203,600 

1 2/20/97 

MAPC 

Boston  etc 

SE  HOV  lane 

$620,000 

12/20/97 

CCC 

Barnstable 

Craigville  Rd  bridge 

$906,759 

12/27/97 

District  4 

multiple 

bridge  joint  systems 

$3,669,552 

12/27/97 

District  4 

multiple 

bridge  drainage 

$1,024,564 

1 2/27/97 

MRPC 

Townsend 

Old  Tumpike  Rd  br 

$710,185 

12/27/97 

MVPC 

Salisbury 

tourist  info  center 

$3,123,515 

12/27/97 

NMCOG 

Chelmsford 

Tourist  info  center 

$2,300,495 

1 2/27/97 

OCPC 

Plymouth  etc 

Rte  44  relocation 

$45,128,683 

12/27/97 

PVPC 

Rte  57  bridge 

$2,729,435 

1 2/27/97 

PVPC 

Russell 

Rte  20  resurfacing 

$2,341,190 

1 2/27/97 

SRPEDD 

Swansea 

Rte  6/Bushee  Rd 

$568,997 

12/27/97 

Statewide 

multiple 

truck  weigh  stations 

$779,920 

12/27/97 

CMRPC 

Worcester 

Kane  Sq  landscape 

$1 ,376,460 

1 2/6/97 

Advertised  Projects 
(through  August  1 998) 


MAPC 

Boston 

D  St  facility 

$198,523 

1 2/6/97 

FRCOG 

Colrain 

Franklin  Rd  bridge 

$387,486 

1  /1 0/98 

CMRPC 

Worcester 

Rte  146  demolition 

$508,525 

1/17/98 

Statewide 

multiple 

crash  cushions 

$78,800 

1/3/98 

Statewide 

multiple 

crash  cushions 

$207,235 

1  /3/98 

PVPC 

S  Hadley 

Rte  33  resurfacing 

$198,153 

1/31/98 

District  4 

multiple 

guardrails 

$2,264,367 

2/1 4/98 

BRPC 

Ashfield 

water  well  supply 

$9,500 

2/21/98 

BRPC 

Ashfield 

water  well  supply 

$9,500 

2/21/98 

District  4 

multiple 

facility  repair 

$206,000 

2/21/98 

MVPC 

W  Newbury/etc 

Curzon  Mill  bridge 

$207,652 

2/21/98 

NMCOG 

Lowell 

Jefferson  St  bridge 

$275,195 

2/21/98 

CMRPC 

Auhum 

traffic  imnrovements 

$610,880 

2/28/98 

MRPC 

Hubbsrdston 

Hale  Rd  bridge 

$670,130 

2/28/98 

District  2 

multiple 

shed  repairs 

$356,350 

2/7/98 

OCPC 

Brockton 

Montello  /  Howard 

$1 ,022,468 

3/7/98 

OCPC 

Plymouth 

Rte  3A 

$3,139,937 

3/7/98 

MAPC 

Quincy/etc 

Rte  3  A  bridge 

$25,353,766 

3/14/98 

MAPC 

Reading 

Rte  28  signals 

$430,565 

3/14/98 

NMCOG 

Lowell 

Safety  @  3  locations 

$833,31 1 

3/21/98 

statewide 

multiple 

herbicide  application 

$292,619 

3/21/98 

BRPC 

Williamsburg 

Rte  9 

$2,953,884 

3/28/98 

CMRPC 

Worcester 

Rte  1 46/Ballard/Kane 

$24,910,961 

3/28/98 

FRCOG 

1-91 12  tourist  info  ctr 

$1 ,863,262 

3/28/98 

FRCOG 

multiple 

kiosks/rest  areas 

$368,142 

3/28/98 

MAPC 

Ashland 

Fountain  St 

$1 ,255,892 

3/28/98 

MAPC 

Milton  etc 

Adams  St/Medway  St 

$4,266,360 

3/28/98 

SRPEDD 

Seekonk 

Brook/Newman  Sts 

$778,965 

3/28/98 

MAPC 

Westwood 

rest  area  facility 

$71 ,880 

4/4/98 

MAPC 

Rte  1A  reconst 

$4,509,590 

4/1 1  /98 

PVPC 

Holyoke 

1-91  rest  areas 

$149,760 

4/1 1/98 

District  2A 

multiple 

maintenance  work 

$964,005 

4/1 8/98 

District  2B 

muttinl^ 

maintenance  work 

1 1  lail  lid  lai  iv>^  TT\^|  r\ 

$1 ,088,815 

4/1 8/98 

District  4A 

mutttDip 

maintenance  work 

1 1 IGIII  li^l  lai  iw^  TTV^i  r\ 

$1 ,687,859 

4/1 8/98 

^1    I  Wf  WW 

District  4R 

mijftiDlP 

maintenance  work 

1 1  mil  lid  iwi  iv«^  TTv/i  r\ 

$3,418,353 

4/1 8/98 

nistrict  4C 

miittinlp 

maintenance  work 

1 1  iGiii  lid  lai         vY\/i  n 

$3,906,692 

4/1 8/98 

nistrict  40 

multiDlp 

maintenance  work 

1 1  lail  lid  lai  iv^b  TT  VI  |\ 

$4,888,325 

4/1 8/98 

District  5 A 

multinlp 

maintenance  work 

$2,279,813 

4/1 8/98 

Distrlrt 

mi  iltinip 

msintenanpe  wnrk 

1 1 IQII  HCl  lai  lii/c  wi^i  r\ 

$3  1 09  930 

4/1 8/98 

miiltintp 

maintpnanre  wnrk 

$2  440  800 

4/1 8/98 

^/    1  \Jl  WW 

ilylll/IViailOlldU 

Rte  3  &  1-95  kiosks 

$65,510 

4/1 8/98 

^/    1  W/  WW 

BRPC 

\A/illiarnstown 

Luce  Rd 

$881 ,514 

4/1 8/98 

MAPC 

Roston 

L>  w  «^  VV/ 1  1 

Northern  Ave  etc 

$1,123,242 

4/25/98 

MVPC 

Methuen 

Rte  110/ 1-495  ramps 

$1,910,673 

4/25/98 

CMRPC 

Charlton 

Rte  20  improvements 

$13,034,138 

5/2/98 

BRPC 

Datton 

Rte  8  improvements 

$1,452,210 

5/9/98 

PVPC 

ChicQoep 

Granby  Rd 

$6,574,120 

5/9/98 

MAPC 

N  Rpariinn 

Rte  28/North  St 

$732,385 

5/9/98 

W/  Wf 

BRPC 

Lanesboro 

Brodie  Mtn 

$306,71 1 

5/23/98 

FRCOG 

Whately 

Christian  Lane 

$296,330 

5/30/98 

MRPC 

Fitchburg 

Tovmsend  St  bridge 

$552,631 

6/6/98 

PA  -2 


Advertised  Projects 

(through  August  1998) 


PVPC 

Belchertown 

Rte  9  wells 

$28,500 

6/6/98 

ccc 

Sandwich 

Rte  6  rest  area 

$150,914 

6/6/98 

PVPC 

Northampton 

Old  Springfield  bridge 

$1,304,733 

6/13/98 

MRPC 

Fitchburg 

Fifth  St  bridge  - 1 

$981,791 

6/20/98 

MAPC 

Fram  /  Natick 

Rte  30/  Speen  St 

$1 ,645,961 

6/20/98 

MAPC 

Boston/Dedham 

Rte  1 09/Spring  St  br 

$1,471,731 

6/20/98 

MAPC 

Boston 

computer  upgrade 

$3,299,000 

6/27/98 

MAPC 

Medfield 

Main  St 

$1 ,006,944 

6/27/98 

MVPC 

Merrimac 

1-495  building 

$358,238 

6/27/98 

MAPC 

Salem 

Swampscott  Rd 

$702,759 

6/27/98 

MAPC 

Rockport 

Rte  1 27  A 

$1,754,516 

6/27/98 

CMRPC 

Southbridge 

Rte  131 

$3,380,419 

6/27/98 

MAPC 

Topsfield 

Rte  1  signals 

$425,012 

6/27/98 

MAPC 

Wakefield 

North  Ave 

$1 ,486,983 

6/27/98 

MAPC 

Bedford  etc 

Rte  62 

$4,717,756 

7/11/98 

MAPC 

Gloucester 

Rte  1 27A 

$501,815 

7/1 1/98 

Districts 

multiple 

septic  systems 

$732,260 

7/11/98 

FRCOG 

Greenfield  etc 

Rte  2  improvements 

$1,669,312 

7/18/98 

MAPC 

Boston 

CambA/Vash/Tremont 

$9,439,118 

7/1 8/98 

MAPC 

multiple 

1-93  sign  removal 

$26,988 

7/1 8/98 

MAPC 

Boston 

EB  greenway 

$940,300 

7/25/98 

MAPC 

Braintree 

Elm  St 

$1 ,054,934 

7/25/98 

PVPC 

Palmer 

Main  St  wall 

$167,010 

7/25/98 

MAPC 

Wilmington 

Rte  38 

$2,575,524 

7/25/98 

PVPC 

Ludlow 

Shawinigan  Dr 

$1,447,952 

7/25/98 

MAPC 

Holliston 

Rte  16/126 

$1 ,331 ,027 

8/1  /98 

District  2 

multiple 

crash  cushions 

$33,000 

8/1  /98 

District  2 

multiple 

crash  cushions 

$29,000 

8/1/98 

MAPC 

Acton/Littleton 

Rte  119 

$1,681,015 

8/8/98 

MAPC 

Wattham 

Rte  117/Bear  Hill  Rd 

$1,199,132 

8/1 5/98 

Freetown 

water  testing 

$3,500 

8/15/98 

Regional  Targets 


TITLE  23  -  TRANSPORTATION  FUNDING 
for  Statewide  Road  and  Bridge  Program 
FFY  1999 

Federal  Funds  with  State  Match 

Authorization  $582,983,000 

Statewide  Share  @  29%  $169,065,070 
Federal  Program 

Mega-projects  $75,000,000  $93,750,000 

Statewide  Infrastructure  $20,540,000  $24,425,000 

Planning  $10,000,000 

Statewide  Federal  Authorization  $63,525,070  $79.406.338 


Federal  Program  (Statewide  Share)  $169,065,070 

Federal  Program  (Total)  $197,581,338 


MPO  Estimates  (percentages  from  MARPA  Formula) 


Formula 

Federal 

Prosram 

BCRPC 

3.56% 

$2,826,866 

CCC 

4.59% 

$3,644,751 

CMRPC 

8.69% 

$6,900,411 

FCPC 

2.54% 

$2,016,921 

MVC 

0.31% 

$246,160 

MVPC 

4.43% 

$3,517,701 

MAPC 

42.97% 

$34,112,963 

MRPC 

4.46% 

$3,541,523 

NPEDC 

0.22% 

$174,694 

NMCOG 

3.91% 

$3,104,788 

OCPC 

4.56% 

$3,620,929 

PVPC 

10.81% 

$8,583,825 

SRPEDD 

8.96% 

$7,114,808 

TOTAL 

100.00% 

$79,406,338 

TITLE  23  -  TRANSPORTATION  FUNDING 
for  Statewide  Road  and  Bridge  Program 
FFY  2000 

Federal  Funds 


Authorization  $558,533,000 
Statewide  Share  @29%  $161,974,570 
Federal  Program 

Mega-projects 
Statewide  Infrastructure 
Planning 

Statewide  Federal  Authorization 


with  State  Match 


$75,000,000 
$20,540,000 
$10,000,000 
$56,434,570 


$93,750,000 
$24,425,000 

$70,543,213 


Federal  Program  (Statewide  Share) 
Federal  Program  (Total) 


$161,974,570 


$188,718,213 


MPO  Estimates  (percentages  from  MARPA  Formula) 


Formula 

Federal 
Prosram 

BCRPC 

3.56% 

$2,511,338 

CCC 

4.59% 

$3,237,933 

CMRPC 

8.69% 

$6,130,205 

FCPC 

2.54% 

$1,791,798 

MVC 

0.31% 

$218,684 

MVPC 

4.43% 

$3,125,064 

MAPC 

42.97% 

$30,305,364 

MRPC 

4.46% 

$3,146,227 

NPEDC 

0.22% 

$155,195 

NMCOG 

3.91% 

$2,758,240 

OCPC 

4.56% 

$3,216,770 

PVPC 

10.81% 

$7,625,721 

SRPEDD 

8.96% 

$6,320,672 

TOTAL 

1 


100.00% 


$70,543,212 


TITLE  23  -  TRANSPORTATION  FUNDING 
for  Statewide  Road  and  Bridge  Program 
FFY2001 

Federal  Funds 


with  State  Match 


Authorization  $559,003,000 
Statewide  Share  @  29%  $  1 62, 11 0,870 

Federal  Program 

Mega-Projects 
Statewide  Infrastructure 
Planning 

Statewide  Federal  Authorization 


$75,000,000 
$20,540,000 
$10,000,000 
$56,570,870 


$93,750,000 
$24,425,000 

$70,713,588 


Federal  Program  (Statewide  Share) 
Federal  Program  (Total) 


$162,110,870 


$188,888,588 


MPO  Estimates  (percentaees  from  MARPA  Formula) 


Formula 

Federal 

Prosram 

BCRPC 

3.56% 

$2,517,404 

CCC 

4.59% 

$3,245,754 

CMRPC 

8.69% 

$6,145,011 

FCPC 

2.54% 

$1,796,125 

MVC 

0.31% 

$219,212 

MVPC 

4.43% 

$3,132,612 

MAPC 

42.97% 

$30,378,557 

MRPC 

4.46%  , 

$3,153,826 

NPEDC 

0.22% 

$155,570 

NMCOG 

3.91% 

$2,764,901 

OCPC 

4.56% 

$3,224,540 

PVPC 

10.81% 

$7,644,139 

SRPEDD 

8.96% 

$6,335,937 

TOTAL 

100.00% 

$70,713,587 

TITLE  23  -  TRANSPORTATION  FUNDING 
for  Statewide  Road  and  Bridge  Program 
FFY  2002 


Federal  Funds  with  State  Match 

Expected  Apportionment  (EA)  $557,238,000 
Statewide  Share  @  29%  $  1 6 1 ,599,020 

Federal  Program 

Mega  Projects  $75,000,000  $93,750,000 

Statewide  Infrastructure  $20,540,000  $24,425,000 

Planning  $10,000,000 

Statewide  Federal  Authorization  $56,059,020  $70,073,775 


Federal  Program  (Statewide  Share)  $161,599,020 

Federal  Program  (Total)  $188,248,775 


MPO  Estimates  (percentages  from  MARPA  Formula) 


Formula 

Federal 

Prosram 

BCRPC 

3.56% 

$2,494,626 

CCC 

4.59% 

$3,216,386 

CMRPC 

8.69% 

$6,089,411 

FCPC 

2.54% 

$1,779,874 

MVC 

0.31% 

$217,229 

MVPC 

4.43% 

$3,104,268 

MAPC 

42.97% 

$30,103,694 

MRPC 

4.46% 

$3,125,290 

NPEDC 

0.22% 

$154,162 

NMCOG 

3.91% 

$2,739,885 

OCPC 

4.56% 

$3,195,364 

PVPC 

10.81% 

$7,574,975 

SRPEDD 

8.96% 

$6,278,610 

TOTAL 

100.00% 

$70,073,775 

TITLE  23  -  TRANSPORTATION  FUNDING 
for  Statewide  Road  and  Bridge  Program 
FFY  2003 

Federal  Funds  with  State  Match 

Authorization  $571,804,000 

Statewide  Share  @  50%  $285,902,000 
Federal  Program 

Mega-Projects  $75,000,000  $93,750,000 

Statewide  Infrastructure  $20,540,000  $24,425,000 

Planning  $10,000,000 

Statewide  Federal  Authorization  $180,362,000  $225.452,500 


Federal  Program  (Statewide  Share)  $285,902,000 

Federal  Program  (Total)  $343,627,500 


MPO  Estimates  (percentages  from  MARPA  Formula) 


Formula 

Federal 
Prosram 

BCRPC 

3.56% 

$8,026,109 

CCC 

4.59% 

$10,348,270 

CMRPC 

8.69% 

$19,591,822 

FCPC 

2.54% 

$5,726,494 

MVC 

0.31% 

$698,903 

MVPC 

4.43% 

$9,987,546 

MAPC 

42.97% 

$96,854,394 

MRPC 

4.46% 

$10,055,182 

NPEDC 

0.22% 

$495,996 

NMCOG 

3.91% 

$8,815,193 

OCPC 

4.56% 

$10,280,634 

PVPC 

10.81% 

$24,371,415 

SRPEDD 

8.96% 

$20,200,544 

TOTAL  100.00%  $225,452.500 


RT-5 


TITLE  23  -  TRANSPORTATION  FUNDING 
for  Statewide  Road  and  Bridge  Program 
FFY  2004 

Federal  Funds  with  State  Match 

Authorization  $571,804,000 

Statewide  Share  @  50%  $285,902,000 
Federal  Program 

Mega-Projects                                               $75,000,000  $93,750,000 

Statewide  Infrastructure  $20,540,000  $24,425,000 
Planning  $10,000,000 

Statewide  Federal  Authorization                        $180,362,000  $225.452,500 


Federal  Program  (Statewide  Share)  $285,902,000 

Federal  Program  (Total)  $343,627,500 


MPO  Estimates  (percentages  from  MARPA  Formula) 


Formula 

Federal 

Program 

BCRPC 

3.56% 

$8,026,109 

CCC 

4.59% 

$10,348,270 

CMRPC 

8.69% 

$19,591,822 

FCPC 

2.54% 

$5,726,494 

MVC 

0.31% 

$698,903 

MVPC 

4.43% 

$9,987,546 

MAPC 

42.97% 

$96,854,394 

MRPC 

4.46% 

$10,055,182 

NPEDC 

0.22% 

$495,996 

NMCOG 

3.91% 

$8,815,193 

OCPC 

4.56% 

$10,280,634 

PVPC 

10.81% 

$24,371,415 

SRPEDD 

8.96% 

$20,200,544 

TOTAL 

100.00% 

$225,452,500 

i 


Public  Participation  Process 


Commonwealth  of  Massachusetts 


1999-2004 


PUBLIC  PARTICIPATION  PROCESS 

The  State  Transportation  Improvement  Program  (STIP)  for  federal  fiscal  years  1999  to 
2004  was  given  to  both  the  Federal  Highway  Administration  (FHWA)  and  the  Federal 
Transit  Administration  (FT A)  at  the  beginning  of  the  public  comment  period  for  the 
document. 

Copies  of  the  STIP  were  also  mailed  to  all  regional  planning  agencies  (RPAs)  and 
regional  transit  authorities  (RTAs)  with  a  copy  of  the  "Notice  of  Availability  "  respective 
to  that  region.  These  agencies  were  requested  to  make  the  documents  available  to  all 
interested  parties  during  their  regular  business  hours  until  September  7,  1998,  a  30-day 
review.  In  addition,  these  documents  were  available  at  the  State  Transportation 
Building  Library. 

The  "Notice  of  Availability"  was  also  faxed  on  August  5,  1998  to  a  newspaper  of 
general  circulation  specific  to  the  region  (sample  enclosed),  requesting  that  it  be 
printed  as  a  legal  notice  for  one  weekday  at  its  earliest  convenience. 

The  Bureau  of  Transportation  Planning  &  Development  asked  the  RPAs  and  RTAs  to 
forward  all  comments  received  from  their  constituents  by  September  8,  1998. 

No  comments  were  received. 
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Animals 


600  PM 

610  FfwPata 

620  HcM«M&Tack 

630  UvMlOOk 

640  PoUbV 

650  FMd&SupplM 


Energy 


710  Coal 

720  Rr*«MX>d 

730  Irwulallon 

740  CM 

750  PoftaUe  HMMra 

760  SolarHMt 

770  Stomi  Doort  4  Windom 

790  Wood  &  Coal  Stovw 


1724 
1750 
175« 
1760 

1774  nooAngSkang 

1776  RubblJi  Ramov^ 

1780  Sandblasting 

1786  SapiK  Tar*  S«(vtoaa 
1824  RatnovaJ 

1850  OotTwiwig  Pool  Sf^caa 

1674  TaxServioM 

1000  Talephona  Servtoaa 

1904  TnaeSarvtoe 

1906  TV/VCR  Sarvioaa 

1910  UphoMarara 

1916  Waking 

1950  WMoMOooraA 
Scraana 
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MOEX 

100  Lagala 

110  Loat&Found 

120  Announcafnama 

124  Novena  Prayara 

130  Car  Pooia 

150  Buamaiu  OpportunMaa 

160  Rnanaal/Moftgagas 

170  Educational 

174  Lagal  Safvtcaa 

176  Bridal  Servicsa 

176  Itama  for  Rant 

180  hialiuctiona 


NOTICE  OF  AVAILABttJTY 
The  ConwnonawaWh's  Exac- 
uttva  Offioa  Of  Tranapoitlion 
and  Conrtructen  (EOTC)  «>- 
nounoes  Ihe  avaHabOty  c*  the 
State  Tranaportaiion  Improve- 
ment Program  (STIP)  lor  led- 
eral  Hacd  yean  1099-2004. 
Thia  documanis  is  a  cnmpila- 
tion  o«  Jhoae  pnorlteed  N)^ 
way,  bhdQB,  Mennodal,  and 
tranaN  pn))ecla.  as  dsweioped 
by  the  CommonweaMi's  tan 
Metropoatan  Planning  Oraani- 
 and  the  free 
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COMfcKXWEALTH 
MASSACHUSETTS 
THE  TRIAL  COURT 

PROBATE  AND  F, 
COURT  DEPARTMEI 
Ptymoulh  Division 
Docket  No.  9eP1 
NOTICE 

In  the  ESTATE  OF 
ADASSIE  LEDERMAN 

To  aN  pereora  intereated  In 
the  est«e  al  ADASSIE  LE- 
DERMAN. Me  o(  Broddon.  m 
the  Cotfity  o(  Plymouth.  Date 
o(  De«h  Mwch  29. 199S. 

A  petition,  as  amended,  has 
been  presented  in  Ihe  above 
captionad  matter  praying  ttMt 
the  last  w«  of  said  dacaased 
be  proved  and  a»o«vad  and 
thai  JANE  LEDERMAN  of 
Nee(tiam.  k»  th»  County  a( 
Noiloti,  be  acpoMad  ancD- 
tiix  thereof.  ««hou  sunty  an 
her  Ixxk). 

IF  YOU  DESRE  TO  OB- 
JECT THERETO,  you  OR 
YOUR  ATTORNEY  MUST 
FILE  A  WRfTTEN  APPEAR- 
ANCE IN  SAID  COURT  AT 
Plymouth  Probata  Court  P.O. 
Box  3640.  Plymouth.  MA 
02361  BEFORE  TEN 
O'CLOCK  IN  THE  FORE- 
NOON (10:00  A.M.)  ON  Au- 
gust 31,  1996. 

WMte  only:  m  adcWon  you 
must  Ne  s  mHIwi  afMaM  of 
obtections  to  the  petlttcn.  stat- 
irtg  the  specific  facts  snd 
grourxte  upon  which  the  obiec- 
Son  is  based,  within  thirty  (30) 
days  after  the  return  day  (or 
such  other  Uroe  as  tie  court, 
on  motion  with  rx>lice  to  the 
petitioner,  may  aftow)  in  aooor- 
dance  with  Probate  Rule  16. 
Witness  Catherine  P.  Sabaftis. 
Esquira,  First  Justice  of  said 
Court  Dated  August  3. 1996. 

John  J.  Daley 

Regnter  of  Probate  Court 
333864  Auguatll.1996 


THOF 
lUSETTS 
COURT 
FAMILY 
DEPARTMENT 

'bbckatNb.9eP1t39€P1 
NOTICE 
In  Vie  ESTATE  OF  BARBAFtA 
■I.  LTNui  oewrwiaa  oaaao 
BARBARA  JEAN  LYNCH 

To  aC  persona  imafaatad  In 
ttw  eetMa  of  aaid  BARBARA 
J.  LYNCH,  iiaa  Ma  of  Eaaton 
In  »w  Coistfy  of  BrMol.  Dole 
of  Death  Jjne  13. 1996. 

A  patHon  haa  been 
eented  in  tie  above  captioned 
mattsr  praying  ttiat  WLiJAM 
M.  CALLAHAA  of  Brtdgewatar 
In  tie  County  of  Ptyinouti  be 
appointad  eiacUtor  of  tte  inAI 
ffHrwl  tMtnuf  ijMny  auaty 
on  Na  bond. 

YOU  OESnE  ID  OB- 
JECT THERETO.  YOU  OR 
YOUR  ATTORNEY  MUST 
FILE  A  MfRTTTEN  APPEAR- 
ANCE M  SAID  COURT  AT 
Taurtton  Probate  &  Famiy 
Court.  11  Court  Stoeat  Taun- 
ton. MA  02780  BEFORE  TEN 
OXXOCK  IN  THE  FORE- 
NOON {^OM  A.M.)  ON  Sep- 
tamber  3. 1998. 

WMb  oh^f.  In  KfcMon  you 
must  flto  a  wrmsn  ilMavtt  of 
ooiecDone  m>  wm  paaaon,  stat- 
ing tie  ipedlic  tads  and 
grounds  upon  which  tie  obiac- 
ion  »  baaed.  wWan  t^rty  (30) 
days  alter  the  ratum  day  (or 
such  otiar  bme  aa  tw  court 
on  motion  wlti  notice  to  tie 
petitioner,  may  aNow)  in  accor- 
dance wMh  Probate  Rule  16. 

WHnees  Ebabeti  aNeil 
LaStaW.  Eaquire,  First  Juatloa 
of  said  Court.  Dated  July  27. 
1996. 

Robert  E  Peck 
Register  of  Probate  Court 
3344g         August  11,  1996 


COMMONWEALTH  OF 
MASSACHUSETTS 
LAND  COURT  DEPARTMENT 

OF  THE  TRIAL  COURT 
PLYMOUTH.  SS 

CIVIL  ACTION 
NO  243501 
James  E.  King  and 
Susan  M.  King,  Trustees  of 
S  B  M  Realty  Trust 
VS 

Mary  F.  Weston,  el  al 
TO  Mary  F  Weston,  Mary 
G  Weston,  and  Arthur  F. 
Weston,  deceased,  al  kx- 
metly  of  Keene,  in  tie  slate  of 
New  Hampahire,  Qraoe  E. 
Weston,  deoeaaed.  tomwrly  of 
Concord,  in  tie  stale  of  New 
Hampeh^,  Ruth  Weston  Bai- 
kxj  alao  known  as  Ruti  W. 
Balou,  now  or  tormetty  of 
Keene.  In  the  state  of  New 
Hampahnv  or  their  heirs,  devl- 
aees.  or  legal  rapraaantaMwas 

You  are  haraoy  nodied  tial 
a  complaint  has  been  Med  by 
the  ebove  named  pfaintlfis  In 
which  you  are  named  as  an  In- 
taraeted  party.  This  oompiaM 
conoeme  a  certain  parcel  of 
land  in  West  BrkJgewatar.  Ply- 
mouth County,  and  said  Com- 
monwealth on  tw  Southerly 
sUe  of  EMCenlar  Street  be- 
ing more  partculafly  dascrfeed 
In  a  deed  from  tw  C.  Robert 
Canaaaa  to  Janwe  E.  Kirig 
and  Suaan  M.  King.  Trustees 
of  S.B.M.  Retfy  Trust  re- 
corded In  tw  Ryrnoul^  County 
ReoMry  of  Deeds  bi  Book 
15^  P^ge  36,  ptaMMs  af- 
tooe  twt  twy  hava  aatab- 
isned  their  tta  by  adverse 
poeeeesion  againat  tw  defers 
dantsand  aeek  a  ^jOgmmn  to 
twt  effect 

TMa  oomplalnt  may  be  ei- 
aminad  al  tw  Land  Court. 
BoatOR,  Xaaaachiaitli.  or  • 
copy 


N  you  Inland  fe>  make  any 
dafenaa,  you  are  hereby  r»- 
quirad  to  serve  upon  plaintirs 
attomay,  Wayne  R.  MaBhawa. 
Eaq.,  wtioee  adddieas  is.  529 
Peart  8t,  Brecfchm.  MA  02093 
an  anawar  to  tw  oornplaint  on 
or  before  tw  Iwanty^nl  day 
of  September,  naxt  tw  ratum 
day,  hereof,  and  a  eopy 
twaaof  muet  be  Bed  In  lUs 
oom  on  or  botoia  said  day. 

If  you  W  te  do  eo.  iudgawni 
by  dB«ai<twB  be  ariwn  agalnai   VAN,  Ms 
you  fcr  tw  i«W  demanded  in   Couily  of 
tw  complaint  IMeee  etfwr-   Death  Now 
wiaa  DTOvkM  bv  Rule  13(al      A  natw 


wiaa  provkM  by  Rule  13(a). 
your  ■wwar  muat  state  aa  a 
counterclaim  any  claim  which 
you  may  have  againat  tw 
pfaintais  whteh  wise  out  of  the 
tansacton  or  occurrence  that 
ie  tw  sublact  matter  of  tw 
plaintfti'  daim  or  you  wH 
tieresAar  be  bailed  from  mak- 
ing such  daim  in  any  other  ac- 
ton. 

II  ie  ORDEPED  ttat  notkw 
be  glMn  by  publahing  a  copy 
of  this  order  one  tme  in  The 
Enterprtae.  a  nawipaper  pub- 
tahed  in  tw  courity  of  Ply- 
mouti.  orw  mor^h  al  least  tw- 
fcire  tw  twerty-flrst  day  of 
September. 

Witness.  Peter  W.  Klbom, 
Chief  Justkw.  of  tw  lend 
Court,  the  eeventh  day  of  Au- 
gust 199a 

ChwteeW.  Trembly.  >. 

Raconlar 
334426  Auguetll.1996 


COMMONWEALTH  OF 
MASSACHUSETTS 
THE  TRIAL  COURT 
PROBATE  AND  FAMILY 
COURT  DEPARTMENT 
Plymouti  Division 

Docket  No.  98P1 1S3-A01 
NOTICE 
In    the    ESTATE  OF 
JQHNT.CULLiyAfI 

n>     pwons  MsfMlvd  In 
d  JOHN  T.  CULLJ- 
VAN.  Ma  Of  Brockton,  in  tw 
Couily  of  Ptymoutt.  Date  of 
Death  Noyember  18. 1997. 

A  pallliuii  haa  been  pre- 
eented  in  tw  above  capttonad 
matter  praying  tfwt  Rt^SELL 
CULUVAN  of  Plymoum.  in  tw 
County  of  Plymouth,  be  ap- 
pointed admlniatrakx  of  eaid 
estate  aMhou  surety  on  his 

IF  YOU  DESIRE  TO  0», 
JECT  THERETO.  YOU  OR 
YOUR    ATTORNEY  MUST 
FILE  A  WRfTTEN  APPEAR- 
ANCE IN  SAID  COURT  AT 
Plymout)  Probata  Court.  P.O. 
Box   3640.    Plymouth.  MA 
02361     BEFORE  TEN 
O'CLOCK   IN   THE  FORE- 
NOON (10:00  A.M.)  ON  Au- 
gust 27.  1996. 
dance  witti  Probate  Rule  16. 
Wilnees  C>rthertne  P.  SabaMa. 
Esquire.  First  Justice  of  aakl 
Court.  D«ad  July  30, 1996. 

John  J.  C^tey 
of  Probate  Court 
August  11,  1996 


COMMONWEALTH  OF 
MASSACHUSETTS 
THE  TRIAL  COURT 
PROBATE  AND  FAMILY 
COURT  DEPARTMEMT 
Ptymoulh  Division 

Docket  No  9eP1167-EPl 
NOTICE 

In    the    ESTATE  OF 
MILDRED  H.  WHALEN 

To  all  persons  interested  in 
tie  estate  of  MILDRED  H. 
WHALEN,  late  of  Bridgewater, 
m  the  County  of  Plymouth. 
Date  of  Death  June  20. 1996 

A  petition  has  been  pre- 
eemed  in  the  above  captioried 
matter  praying  twt  the  wst  wW 
of  aaia  deceased  be  proved 
and  alowed  and  tiat  HOPE 
W  BURNS  of  Taunton,  in  tw 
County  of  Bristol,  be  appowted 
executrix  thereof,  witliout  s 
surety  on  her  bond. 

IF  Y(XI  DESIRE  TO  OB- 
JECT THERETO,  YOU  OR 
YOUR  ATTORNEY  MUST  tt 
FILE  A  WRfTTEN  APPEAR-  d 
ANCE  IN  SAID  COURT  AT 
Plymouth  Prot)ate  Court.  P.O. 
Box  3640,  Plymouti,  MA 
02361  BEFORE  TEN 
aCLOCK  IN  THE  FORE- 
NOON (10:00  A.M.)  ON  Au- 
gust 27. 1998.  rr 

WMs  only:  ki  addMion  you  p 
muat  Be  a  wrttten  affidavit  of  o 
obtecttons  to  tw  petton,  stal- 
ing tw  spedfic  tads  and 
grounds  upon  nvhich  tw  obiec- 
ton  is  based.  wWiki  tifrty  (30) 
days  after  the  ratum  day  (or 
such  ottwr  Hrrw  as  tw  court, 
on  motton  wNh  notice  to  the 
petMoner,  may  atow)  In  accor-  c 
dwioa  witi  Probate  Riie  16.  V 
Witnees  Cattwrirw  P.  Sabaitis,  t 
Eaquirs,  First  Justios  of  said  C 
Court.  Dated  July  30. 1996. 

John  J.  Daley 

Reicistar  of  Probate  Court 
333943        Augustll.  1996  3 
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AIR  QUALITY  CONFORMITY  ANALYSIS 

The  Commonwealth  of  Massachusetts  is  classified  as  serious  nonattaimnent  for  ozone, 
and  is  divided  into  two  nonattainment  areas.  The  Eastern  Massachusetts  ozone 
nonattainment  area  includes  Barnstable,  Bristol,  Dukes,  Essex,  Middlesex,  Nantucket, 
Norfolk,  Suffolk,  and  Worcester  counties.  Berkshire,  Franklin,  Hampden,  and 
Hampshire  counties  comprise  the  Western  Massachusetts  ozone  nonattainment  area.  In 
addition,  in  April  of  1996,  the  communities  of  Boston,  Cambridge,  Chelsea,  Everett, 
Maiden,  Medford,  Quincy,  Revere,  and  Somerville  were  classified  as  in  attainment  for 
carbon  monoxide  (CO).  Air  quality  conformity  analysis  must  still  be  completed  in  the 
communities  as  they  are  now  designated  maintenance  areas.  The  communities  of 
Lowell,  Springfield,  Waltham,  and  Worcester  are  "unclassified"  nonattainment  areas 
for  CO.  With  these  classifications,  the  1990  Clean  Air  Act  Amendments  (CAAA) 
require  the  Commonwealth  to  reduce  its  emissions  of  volatile  organic  compounds 
(VOCs)  and  nitrogen  oxides  (NOx),  the  two  major  precursors  to  ozone  formation  to 
achieve  attainment  of  the  ozone  standard  by  1999. 

The  CAAA  also  required  Metropolitan  Planning  Organizations  (MPOs)  within 
nonattainment  areas  to  perform  conformity  determinations  prior  to  the  approval  of  their 
Transportation  Plans  and  Transportation  Improvement  Programs  (TIPs).  In  1997  all 
the  regions  conducted  air  quality  analyses  in  their  1997  Regional  Transportation  Plans 
(RTPs),  the  purposes  of  which  were  to  evaluate  their  RTPs'  air  quality  impacts  on  the 
State  Implementation  Plan  (SIP).  Subsequently,  addenda  to  each  region's  plans  were 
done  in  the  summer  of  1998.  Conformity  determinations  were  performed  to  ensure  that 
all  regionally  significant  projects  were  included  in  the  addenda.  All  regionally 
significant  projects  included  in  the  regions'  TIPs  have  been  included  in  the  air  quality 
analyses  conducted  for  the  plan  addenda. 

Accordingly  the  Executive  Office  of  Transportation  and  Construction  has  found  the 
emission  levels  from  the  1997  Regional  Transportation  Plans'  addenda  to  be  in 
conformance  with  the  SIP.  Each  MPO  has  certified  that  all  activities  outlined  in  its 
Plan  and  its  TIP: 

•  will  not  cause  or  contribute  to  any  new  violation  of  any  standard  in  any 
area; 

•  will  not  increase  the  frequency  or  severity  of  any  existing  violation  of  any 
standard  in  any  area;  and, 

•  will  not  delay  the  timely  attainment  of  any  standard  or  any  required  interim 
emission  reductions  or  other  milestones  in  any  area. 

In  summary  the  air  quality  analyses  demonstrate  that  the  implementation  of  the  RTPs 
satisfy  the  conformity  criteria  and  are  consistent  with  the  air  quality  goals  in  the 
Massachusetts  SIP.  In  addition  the  FFY  1999  -  2004  State  Transportation  Improvement 
Program  (STIP),  resulting  from  conforming  1997  Regional  Transportation  Plans,  and 
those  amended,  is  both  financially  constrained  and  in  conformity  with  the  SIP. 
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The  Commonwealth  revised  its  SIP  and  submitted  it  to  the  United  States  Environmental 
Protection  Agency  (EPA)  on  November  15,  1993.  This  SIP  revision  included  a  strategy 
of  programs  that  will  show  Reasonable  Further  Progress  of  a  15%  reduction  of  VOCs 
between  1990  and  1996  toward  attainment  of  the  NAAQS  for  ozone  in  1999.  A  large 
number  of  the  programs  target  mobile  sources,  including  an  enhanced  inspection  and 
maintenance  program,  reformulated  gasoline,  and  the  California  Low  Emissions 
Vehicle  Program. 

A  second  major  revision  to  the  SIP  was  submitted  to  EPA  in  December  1994.  This 
submission  included  programs  that  will  provide  a  further  reduction  of  9%  in  NOx 
emissions  by  1999.  NOx  reduction  credits  will  be  taken  from  stationary  sources 
through  NOx  Reasonably  Available  Control  Technology,  and  from  mobile  sources, 
through  an  enhanced  inspection  and  maintenance  program,  the  California  Low 
Emission  Vehicle  Programs,  and  Tier  I  Federal  Vehicle  Standards.  A  VOC  emission 
budget  for  1996  and  1999,  and  each  year  thereafter  as  well  as  a  NOx  emission  budget 
for  1999,  and  each  year  thereafter,  were  also  included  in  this  submission. 

In  the  summer  of  1998,  each  MPO  redetermined  the  conformity  of  its  1997  Regional 
Transportation  Plan.  The  procedures  and  assumptions  used  in  these  air  quality  analyses 
followed  EPA's  final  rule  published  in  the  November  24,  1994  Federal  Register  (40 
CFR  Parts  51  and  93)  and  later  revised  on  August  15, 1997.  These  methods  were  also 
consistent  with  procedures  used  by  the  Massachusetts  DEP  to  develop  Massachusetts' 
1990  Base  Year  Emission  Inventorv.  the  1996  Reasonable  Further  Progress  Plan,  and 
the  Post  1996  Reasonable  Further  Progress  Plan  for  the  SIP.  In  addition,  all 
consultation  procedures  were  followed  to  ensure  that  complete  analyses  of  the  Plans 
were  performed  with  consistency  with  the  SIP. 

The  Massachusetts  Reasonable  Further  Progress  Plan  has  been  deemed  complete  by  the 
EPA  in  a  letter  dated  January  13,  1995.  EPA  has  made  a  determination  that  the  15% 
RFP  SIP  submittal  contains  an  adequate  mobile  source  emissions  budget  to  conduct 
conformity  determinations. 

The  conformity  test  is  to  show  consistency  with  the  emissions  budgets  set  forth  in  the 
SIP.  The  emissions  from  the  following  MPOs  have  been  combined  to  show  conformity 
with  the  SIP  for  the  Eastern  Massachusetts  nonattainment  area: 

•  Cape  Cod  Commission 

•  Central  Massachusetts  Regional  Planning  Commission 

•  Martha's  Vineyard  Commission 

•  Merrimack  Valley  Regional  Planning  Commission 

•  Metropolitan  Area  Planning  Council 

•  Montachusett  Regional  Planning  Commission 

•  Nantucket  Planning  and  Economic  Development  Commission 


1999-2004  STIP 


October  1 , 1998 


•  Northern  Middlesex  Council  of  Governments 

•  Old  Colony  Planning  Council 

•  Southeastern  Regional  Planning  and  Economic  Development  District 

The  emissions  from  the  following  MPOs  have  been  combined  to  show  conformity  with 
the  SIP  for  the  Western  Massachusetts  nonattainment  area: 

•  Berkshire  County  Regional  Planning  Commission 

•  Franklin  County  Planning  Department 

•  Pioneer  Valley  Planning  Commission 

The  Executive  Office  of  Transportation  and  Construction  has  compiled  the  emissions 
for  VOC  and  NOx  from  all  MPOs,  with  the  results  displayed  in  Tables  1  through  4. 
The  emission  estimates  for  each  individual  MPO  can  be  found  within  each  regional 
Plan. 

The  1999  VOC  budgets  have  been  set  at  146.747  and  28.417  tons  per  summer  day  for 
the  Eastern  and  Western  Massachusetts  nonattainment  areas  respectively.  The  1999 
NOx  budgets  have  been  set  at  257.351  tons  per  summer  day  for  the  Eastern 
Massachusetts  nonattainment  area,  and  at  52.042  tons  per  summer  day  for  the  Western 
Massachusetts  nonattainment  area.  As  shown  in  Tables  1  through  4,  the  results  of  the 
air  quality  analysis  demonstrate  that  the  VOC  and  NOx  emissions  from  all  Action 
scenarios  are  less  than  the  VOC  and  NOx  emissions  budgets  for  both  nonattainment 
areas. 

TABLE  1 

VOC  Emissions  Estimates  for  the  Eastern  Massachusetts  Ozone 

Non-Attainment  Area 

(all  emissions  in  tons  per  summer  day) 


Year 

Action  Emissions 

Budget 

Difference 
(Action  -  Budget) 

1990 

294.402 

n/a 

n/a 

1999 

141.448 

146.747 

-  5.299 

2010 

99.005 

146.747 

-  47.742 

2020 

104.394 

146.747 

-  42.353 
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TABLE  2 

NOx  Emissions  Estimates  for  the  Eastern  Massachusetts  Ozone 

Non-Attainment  Area 

(all  emissions  in  tons  per  summer  day) 


Year 

Action  Emissions 

Budget 

Difference 
(Action  -  Budget) 

1990 

347.599 

n/a 

n/a 

1999 

253.829 

257.351 

-  3.523 

2010 

218.883 

257.351 

-  38.468 

2020 

231.216 

257.351 

-26.135 

TABLES 

VOC  Emissions  Estimates  for  the  Western  Massachusetts  Ozone 

Non- Attainment  Area 

(all  emissions  in  tons  per  summer  day) 


Year 

Action  Emissions 

Budget 

Difference 
(Action  -  Budget) 

1990 

60.072 

n/a 

n/a 

1999 

28.394 

28.417 

-0.023 

2010 

18.906 

28.417 

-9.511 

2020 

19.309 

28.417 

-9.108 

TABLE  4 

NOx  Emissions  Estimates  for  the  Western  Massachusetts  Ozone 

Non- Attainment  Area 

(all  emissions  in  tons  per  summer  day) 


Year 

Action  Emissions 

Budget 

Difference 
(Action  -  Budget) 

1990 

66.498 

n/a 

n/a 

1999 

52.031 

52.042 

-0.011 

2010 

42.899 

52.042 

-9.143 

2020 

44.596 

52.042 

-7.445 
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For  those  MPOs  containing  CO  nonattainment  areas,  analyses  were  performed  to 
demonstrate  that  the  emissions  in  the  Action  scenarios  are  less  than  the  1990  base  year 
emissions.  These  CO  analyses  have  been  reported  within  the  following  four  Regional 
Transportation  Plans: 

•  Central  Massachusetts  Regional  Planning  Commission:  Worcester 

•  Metropolitan  Area  Planning  Council:  Boston,  Cambridge,  Chelsea,  Everett, 
Maiden,  Medford,  Quincy,  Revere,  Somerville,  and  Waltham 

•  Northern  Middlesex  Council  of  Governments:  Lowell 

•  Pioneer  Valley  Planning  Commission:  Springfield 

The  MPO  conformity  determinations  have  been  prepared  in  accordance  with  EPA's 
final  conformity  regulations.  These  conformity  determinations  show  that  the  regional 
TIPs  have  been  prepared  following  all  the  guidelines  and  requirements  of  these  rules 
and  have  been  derived  fi^om  conforming  Transportation  Plans. 

In  summary,  each  MPO  has  found  the  emission  levels  from  its  FY  1999-2004  TIP  in 
combination  with  the  emission  levels  from  the  other  MPOs  in  its  nonattainment  area  to 
be  in  conformance  with  the  SIP.  Therefore  the  implementation  of  each  of  the  MPOs' 
FY  1999-2004  TIPs,  and,  the  statewide  TIP,  is  consistent  with  the  air  quality  goals  in 
the  Massachusetts  SIP.  All  projects  found  herein  come  from  conforming  regional 
Transportation  Plans  as  developed  in  1997,  and  later  amended  in  1998  by  the  state's 
thirteen  regional  plaiming  agencies. 
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